ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 
144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


159 


ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಭಿ [2 a 


22-09-2021 


ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


Fe 

ಸ I | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 

08 ರರದ ೫01ರ" ವರಗೆ `'ಧಾರವಾಡ,' ರ್‌ 

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ 
ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ವಿ 
| " | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ . ಅನುದಾನದ k 
; "| ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 

ಗ A ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಮಬಾನ ಹಾಗೂ 

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಭಷುಗಡೆಯಾದ 
y ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ; 

ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವುದು: 

ಇ] ಇಲಾಪೆಯಿಂಡ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಡೇತ 'ನಔದ್‌್‌ ಎಲ್ಲಾ' 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವ ವಿವರವನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಠ ರೀತಿಯ | ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜರೂರಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? 

RRIF OO § 


ಪ ಪಾಟೀಕೆ ' 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಎಲ್‌ಎಕ್ಕೂ ನಂ.073 (೬159) ರ ಮಾಹಿತಿ ಏವರ. 


- — 
ವಿಮಾಗ:-ಲೋ.೪ ವಿಭಾಗ, ಧಾರಹಾಡ. ೨ | ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ನೆಟ್ಟಿರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತ್ರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| ತಸ 7 ರ್ಜ ಪ್‌ ನರ T ಇಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸರು 
7% 1 3 T 3 
1 TESS OST TT (ಯೋಜಕ ಫಾರವಾಡ”ಜಿ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂತನೆ ಬೀಡಿ ಬೆಳೆವಣಕಿ ರಾ 
!ರಾಹೆ- ಪಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ರ ಕಿ.ಮೀ 88.12 ರಿಂದೆ ೫0.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲಲ್ಲ 
| 7 IN T08-S 37-17-160 (ಯೋಜನೆ) ಧಾರವಾಡ ಸಕ್ಸ ನವನಸಾರ್‌ ತಮಾ ಕಡ ಆಳವಡರಾಜ್ಯ ಸದರ್‌ 150.00 ನ 
ಕರಣ. 
Pe 7 
3 TES ENT ಯೋ ವನಗಾಡ ಪಮಾಣ ಮಡನಾಕ ರಾಪರ್‌ ಮಾರು ಇಲ್ದಾ ಮುಮ್ಕೆ ER 
I ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .ಮೀ 0೦ ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 
fal fd) ] Y 
F] 5-5 TAT ಹನ 'ನಷನಸಾರ ಪಲ ಸರಸರ ತರಾಷೊರದ್ಯಡಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮುರೆ ಕಿಮೀ ES 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ f- 


ಸುಧಾರಣೆ. 


೯ 000 . 100.09 


| 
5 T 2018-19 


6 2018-19 
gl 2018-19 


THES ROSS ST RET 


$ 
[ee ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
9 


ನಾ ಪಮ ಇನ ಪ್ರಾನಾಟ ರಸ ರಟ್ಟ ಕಾಡ್‌ ಡ್ರ್‌ ಮ್‌ 206.80 


EECCA I ನ ್‌ಷ್ಯ್ಯಾದ್‌ಷಾ ಸ್‌ ವ್ಹಡಾ ಮಾವನಾರ- PO] 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸುಧಾರಣೆ. 
Le oR ಜಾಲ್‌ pe Pe -ಾ 
Ot TET 15052-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತರೂಕಿನ ಕಟ್ಲೂರೆದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಷಕಗಿನ್‌ಕೂಡ್‌ 100.00 
| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ - ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
7 HT BOSTON ನೆ ನವಗಾನ ಪರನ ಗಸುಡಗರ ಗಾಡಗರ ಮುರ ಕಮ ರಿಂದ 20ರ 
5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
r Fe PCS SSPE SER ASSES) ಸಂನಗಾಣ ಪಮ ಹಂಗಾ ಮಂಗ ನೀ 7ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿಂದ 820 ರವರೆಗೆ ತರ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. | 
f 
TUES TST TST ನ) ನಾದಗೂನ ಪಮೂಕನ'ತವನ್ನತಾರ ಮಾಡ ಜಿಮುರಸ್ತ ಹೌಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಮ 
| ಭ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
a TES OTITIS SE ರದಗೋಳ ಲೂನ ರಟ್ಟರ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ 00 
| (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಹಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಕ್‌ ರಸ್ತೆ 
| 15 7 THES [50S D4337-0-0-54 (un) ಕುಂದಗೋಳೆ ತಾಲೂಕಿನೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜು ಸಮೀ 440 40.00 
| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿಂದ 470 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
16 SS OTTO OTST ET ನರದಗಾ ಮೂನ ರಾಜ್ಯ 'ಪದ್ದಾರ7 ರ ಪಂಡನಾ್‌ಸ್‌ರಂದ ₹8 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರಿಗೆ 280 ಮೀಟರ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 73.48 ರವರೆಗೆ) 
i | | | 
17 2018-19 [OSA S-337- 0-0-153 (ಯೋಜನ) | 22.00 \ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 
ಹ 3 ೪% 


Pagel of23 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಂದಗೋಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳೆ ಕಡಪಟ್ಟ ಪಾಯಾ ಅಲ್ಲಾಪೂರೆ 
ಜೆಮುರಸ್ತೆ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ಥೆ 

3 ಸ ಹ _ 
ಅಭಿವ್ನ ಧ್ಹಿಸಡಿಸುವುದು. 


ಅಕ ಆಟ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


54 (ಯೋಜನೆ) 


r PUTTS ITS ET ಕುಂದಗೋಳ ಘರೂನ ರಾಜ್ಯ 'ಷಪ್ನಾರ-77 ಕಂಡ ಗರುನಿನತ್ಕ್‌ ಕಾಡು T0007 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
20 pl 2018-19 [5054-04-537-0-01-154 (ME ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಮಲಪ್ರೆ 30.00 
} ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಓಲ್ಲ ಕಂಟೋನಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ. 
21 3054-04-537-0—01-154 Tಯೋಜನೆ) ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್‌ ದಾರವಾಡ ಕ್‌ ಲ್ಲಿ ಕಂಟೋನಷಂಟ್‌ 300.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೋಲಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಕ್ಷಾಟರ್ಸ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.70 ರಿಂದ 4.20 
§ ರವರೆಗೆ (20 8.ಮೀ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ ಸಹಿತ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವ - 
22 2018-15 15054-04-3357-0-0-T54 (ಯೊ ಧಾರವಾಕ್‌ ಲೂನ ಹಬಾ ಇಪ್ಪ ಕಾಡಾಪಾರ ತರನ್ನ'ಗುಡಕಸ್ತ 200.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣೆ. 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜಕ) ಧಾರವಾಡ ತರನೂಣ ಇನಾಹಷಾಂಗಾ ನನಗಂರಿಪಾಪ್ಪ ತರ್‌ ಮವ್ಯ 7000 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬ 
ಮುಖ್ಯ ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗವಗ್‌ರ ಸಂಗ್ರನಕಾಪ್ಪ ಸನ 


ನ 


7 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಿ%ು 


0-57 ಯೋಜನೆ ನಾಕವಾಡ ತಾಲೂ ತಡಗಾಡ್‌ ಷಂದ ನಷಗ್ರಾಮದವಕಗ್ತ್‌ PN 
ಸುಧಾರಣೆ. 


STOTT TN RET 


ಲಾ ಮುಖ. ರಸ ಅಬಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ವಾರವಾಡ ಸಾಲಾ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಯಾಳೆ ಕ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 T0008 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ISTO ಯೋಜ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


500.00 


J 


SOTTO 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ನನಾ ಬಜಾರ 
ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 


೨೦0.00 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ! 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂ ಪಡರ್‌ಡಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ಕ್‌ಗ ಸಂಪ್‌ ಪ್ರಸವ 
ನಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ 


50ರ | 


35054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಲ 
ಗಾರ್ಡನ ಪೇಟೆಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಹೌಬ್ಬಳ ಮಾನಾ ಮರಗಸೂಾಕ್ಷೀರ ರಗ ನಾಡವ 


500.00 


31 OTT TET ಫ್ಲಶ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ದ್ವಿ ರಾಜೀವನಗರ, ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃ ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲನಿ 4 ನೇ 
ಫೇಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
32 S047 ON-ST ೋT ಹೌಬ್ಬಳ್ಳಿ ತರಲೂ ಪನ್ನಿತ್ಸ್‌ಗೋನುರ್‌ ಇನ್ನಾ ಮುಪ್ಯ'ರಸ್ತಹಂಡ 300.ರರ ] 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಕಛೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೇಯಾ ನಗರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
33 OITA (ಯೋಜನ) ಪ್ಯಾ ತರಾ ನರ್‌ ಸಾಧಕರ ಕಂಡ 30600 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ i 6.00 ರವರೆಗೆ) 
ಣೆ ಕ್‌ 
3 SADT NS ಯೋಜ ಬೃಕ್ನ ತಾಲ್‌ ಕಾಯ ಹೆದ್ಧಾರ-28`ನಷಯನೂಕ ಹನ್ಸ್‌ 3068ರ 
H ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹೇಮಂತ ನಗರ, ಸುಭಾಷ ನಗರ, ಭುವನೇಶ್ವರ ನಗರ. 
ಒಕ್ಕಲಿ ಲೇ-ಔಟ್‌, ಪಾಟೀಲ್‌ ಲೇ-ಔಟ್‌. ಯುರೇಕಾ ಕಾಲನಿ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ, 
ಹೊಸ ಬಾದಾಮಿನಗರ, ಹಳೇ ಬದಾಮಿ ನಗರ, ಹಸ್ಸಿನಾಪೂರ ಲೇ-ಔಟ್‌, 
ಮಧುರಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌, ಮಧುರಾ ಚೇತನ ಕಾಲನಿ, ಆಕಾಶ ಪಾರ್ಕ, ಪಾರೆಸಮಾಡಿ, 
ವಿನಯ ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗಾಯತ್ತಿನಗರ, ಸೂರ್ಯನಗರ ಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
Lc ie 
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ತಸ ವರ್ಷ ಪ್‌ ಕಷಿ 
3 TR NOTTS (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


Kd 3 


| 
TH-IS T0ATAIITAI0-154 (ಯೋಜನ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ ನಸಾತ್ಯ-ಚೀರಗೇರ ನ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಗಳ ನಾದಿ 200.08 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸ ಎಸ್‌ಬಿಕ ಕಾಲನಿ ಹಾಗಾ ಬಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲನಿ 
3 ಅಸ್ತ್‌ px 


SE 


2018-19 EE (ಯೋಜನಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
38 25S 04-0 IT-0-0-154 (ಯೋಜನ) 
- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


2018-19 [ಮಖ ಆ -154 (ಯೋಜನ) 


ವಾನವಾಷ ಇನರಡ ತಮಾನಗರದರದ ರಾಮನಗರದ ಪ 


ಭಾರತಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಠರೋಗ 'ಅಸತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
"ಇತ್ರ 


kk ಎ 
ಮಾಡುಪೈದು. 
ಕರ ಇಷನನಾಣಇನನವಾನ ಕ್‌ ಪಾಡುನ ಸಾರ್ಷ್‌ರಸ್ತ 150.00 


STN IT Se ುಬ್ಬಲ್ಲಿ ತೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


2018-19 ಹಾಬ್ಬಕ್ಳಿ ಕಹರದೆ'ಪರಿಚಾಕ್ಷರೆ ನೆಗರದೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಒಳೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 73000 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
| TI ನವ್ಯ ರನ ಗನ ಹಾಸ್ಯ ಕಾಕ್‌ ಕ್‌ ಹಾಗಾ [ER 
| 


42 2018-19 


33 TEAST TOS TIT7-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಧಾರವಾಡ ತಾಲಕನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರಿಂದ ಸದ್ಧೇಶ್ಠರನಗರರಸ್ಗ'ವಾಯಾ 100.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಮೇಶ್ರರ ಉಗಮಸಾನ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ 
ನ ಲಿ CR 


ಸ್‌ ಕಿ.ಮೀ 14.600 ರಿಂದ 19.300 


FUMES SNES (ಯೋಜನೆ ಕಾಗ ಮೂನಗಾಬ್ಯಾಷಾರ್‌ಲ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ 4.00 ರಿಂದ 6.70 ಶವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧ 
ನ ಸ ಸ 


EN) ಯತ To 


3 ET STATA ಜನೆ ಧಾರವಾಡ ಕಹರದ' ಉದಯ ಹಾಸ್ಟೋಲ್‌ದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದವಕಪ್ತ್‌ 100.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡುವುದು. 
£ p) 
45 THES 5054-04-33 70-01-154 (ಯೂೋಜಣ) ನಮಾ ತಗರ ಮಂಡಿಪಾಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯೆ ಕಿ.ಮೀ 350.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ 
3 £3 ) 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 
! 
= POC COTE LEER JRL SETH) ಕವವಲ ನೇರದ ಪಡರಗಾರಿರ್ತೆ ಕಮೀ 790 ರಿಂದ 11.10 180.00 
| ಜಲ್ಲಾ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 
7 NETS OSA 337-0--154 (ಯೋಜನ) ಕಲಘಟ ಕಾಲಂನ ಭದ ಸಸನನಾಂದಾ ಹರ ಲಬಂಗ್ಲ ಅಸರ 190.00 
\ 
f 


170.00 


TANT ಯೊಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ 


S54-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ Construction of Concrete road from Kunchikoravara Oni tq Gouligalli 30.00 
in Ward No:-18/19 of Dharwad ciiy in Dharwad Tatuka. (W.1.No:- 


K 1 
= BCT] 


| 
W 1 2018-19 
೨2 2018-19 
- 


ವ 

TST SRS SPILL OVER 020 | 
Construction of CC Road SC Colony at Hiremalligwad village in 
wad Taluka of Dharwad Dist. (WL No-73413) 

Construction of CC Road SC Colony at Mummigatti Village in 18.04 
Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-73404) 


5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


53 - S054-04-337-0-01-422 ಖಸ್‌ಸಿಹಿ Construction of concrete road for SC Colony in Yarikoppa villags of 7.00 
Dharwad Taluka of Dharwad Dist, (W.1.No:-87614 Me ಲ 

54 METS 150ST-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ೌಸಿಹಿ Construction of Concrete road SC Colony at Hiremaligawad village in 5.00 
Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No--87983) 

೨5 08S 15054-04-337-0-01-422 ವಸ್‌ಸಿಪಿ [Construction of Concrete road in Ward No:-20 at Ambedkar Nagar 15.00 
road in Dharwad city of Dharwad Dist. (W.}.No:-87825) 
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ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ `ಸ 


50SA4-04-337-0-01-422 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


Construction of CC Road in Ward No:-18, Aitikolla Darga to 


Danunagar Colony of Dhanwad City in Dharwad Taluka. (W.LNo:- 
7768) NRE 
೨7 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of Concrete road for internal roads near Sri. Parita's 10.00 
{bouse of Sangollirayanna Nagar in Ward No:-18 of Dharwad city in 
4 “ (x Ll Nox 
3054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ {Construction of Concrete road in SC Colony at Mummigatti village in 
iDharwad Taluka of Dharwad Dist (W. 7980 
73 STITT SS Construction of Coiicrete road in Ward No:-20 at Hondad 10.00 
Veerabbadreshwar Nagar Internal road (Lidkar Colony main road) in 
ad citv of Dharwad Dist. CW.LNo--87823 
೨054-04-337-0-01-472 ಬಿಸ್‌ಸಿಫ್ರ Construction of Retaining wall in Ward No:-18 to Attikolla Darga 10.00 
Back Side road in Dharwad citv. {87749} 
EB 6 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿತ Construction of Concrete road from Hebhalli village to Smasyan in 89.98 
Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-87218) 
S034-04-337-0-01-427 ಎನ್‌ಸಿಪಿ SCP Package-2 1) Construction of Concrete road in Ward No:-35 of 50.00 
Rajivnagar (Mahalaxmi Nagar} SC Colony in Hubli 2) Construction of 


Concrete road in Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.LNo:-99730) 


5054-04-337-0-01-422 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ Construction of CC Road in Basaveshwar Nagar at Nulvi village in 


Hubii Taluka of Dharwad Dist. (W..No:-06193} ~ 


50S4-04-337-0-01-427 


Construction of Concrete road of SC Colony at Ingalahalli village in 


S0S4-04-337-0-01-422 


Hubballi Taluka of Dharwad Dist. (W.LNo:-91048) 
ಖಿ SPILL OVER 


Coustniction of Concrete road to SC Colony Kiresur village Hubbaili 
§ wad Di Jo” 


66 2018-19 [5054-04-337-0-01-422 SH Construction of Concrete roaed from Top of the Hill Plot road to SC 
i Colony in Budarasinoi Villans in Hubli Ta. (W.1.No:-91995) 
67 2018-19 15054-04-357-0-01-477 ಎಸ್‌ಸಘ Construction of concrete road upto SC Colony at Bhyahatti village in 10.00 
Hubballi Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-90999) _} 
68 2018-19 |3054—04-337-0-01-423 ವಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of Concrete ruad in Ward No:-30 of Siddaram Nagar SC 25.00 
Colony in Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.I.No:-97775} 
[5 2018-19 15054—04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಘು [Construction of Concrete road in Ward No:-26 Madar Oni & Barker 25.00 
| Oni in Hubli Tatuka of Dharwad Dist, (WLNo-97769) 
70 2018-19 15054-04-337—-0-01-477 ಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in Dandd Market at Nulvi village of ಕ್‌ 15.00 
3 Hubballi Taluka of Dharwad Dist. (W..No:-94490} 
Wl 2018-19 15054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of RCC Drain and other improvements in km. 0.00 to 200.00 
(0.725 at Feeder road in Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:- 
2018-19 |5054-04-337-0-01-472 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ SCP Package-1 1) Construction of Cement Concrete road at Plot area 35.00 
in Tinumasagar village of Hubli Taluka 2} Construction of Cement 
Concrete roa'd at Janata Plot in Achatageri village of Hubli Taluka of 
4. In 
73 2018-19 15094-04-337-0-01-427 "ವಸ್‌ಸಿಫಿ Construction of concrete road (Concrete drain) of SC Colony at 8.78 
೫ Umachagi village of Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-84108) 
7% 288- ವ) [Construction of Concrete road at Koliwad village of Hubli Taluka of | 2000 
Dharwad Dist. (W.1.No:-87926) 
75 2018-19 15054-04-337-0-01-422 ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ (Construction of Intémal Concrete road in Ward No:-37 Ramanagar 39.92 
Ashrya Colony of Hubli City in Dharwad Dist. (W.I.No:-88317) 
76 2018-19 |3054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಖ Construction of CC Road in SC Colony of Sangedevarkoppa village in Frere 
Kalachatasi Taluka of Dharwad Dist. (WLNo-31309) 
77 2018-19 ;5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of CC Road in SC Colony of Devikoppe village in WE 15.00 
JKalavhataui Taluka of Dharwad Dist, (W.L.Nu:-91328)_ 
pi 2018-19 |5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of CC Road in SC Colony of Kalasankoppa village in 10.00 
Kalashataoi Tq. {W.1.NO-87509 
19 208-19 }5054-04-537-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of CC Road in SC Colony of Aralihonda village in 10.00 
Kalachataei Tq. (W.1.No-91361) 
2018-19 1|5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿವಿ Package-l 1) Construction of Gement Concrete road in Hadimani 35.00 
Colony of Tarfaghatta village and 2) Construction of Cement Concrete 
road in SC Colony of Chikkaharakuni village in Kuudgol Taluka of 
rwad Dist (WLNo-95987 
81 2018-19 15054-04-537-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಖ Construction of Cement Concrete road in SC Colony of Ingalagi 40.00 
viflace in Kundeol Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-99770} 
2018-19 {5034-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Packago-1 Knd Construction of of Cement Concrete road from SC 3761 | 


Coiony to High School in Harfapur village 2) Construction of Cement 
Concrete road from Lake to Main Road in Inamkoppa village in 
i LL Nin:-95959), 


3054-04-337-0-01-422 


2018-19 


15.00 


Construction of Cement Concrete road in SC Colony of Ingalagi p 
yillaos ip Kundeol Taluka of Dharwad Dist. (W.LNo:-91374) 


Page 4o0f 23 


F. ಪ್‌ ಘರ್ಷಕ 6 ಇಮಗಾರಿಡ'ಹಸರು ಅಂದಾಜ್‌] 
SITIO AN-22 ಎಸ್‌ಸಿಮಿ Construction of Concrete road at Gudisagar (Hosa Grain) village in 15.99 
ISC Colony in Navatgund Taluka of Dharwad Dist. (W.L.No:-91340) 
J 
85 TOES SOT 337-0422 ಸ್‌ಸಿಷಿ Construction of concrete road at Amargol village in SC Colony in 12.00 
ಸನ ಮ _ Navaleund Taluka of Dharwad Dist. W. R 10-9138) 2 
ನ TES SOSA IASI TONAL ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Constructon of concrete road at Arahatti village in SC Colony in 9.52 
Navalaund Taluka of Dhanvad Dist. (W.1.No:-91345) 
37 METS 0-04-33 7-0-0422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of road at Navalli village in SC Colony Navalgund 12.00 
Taluka of Dharwad Dist, (W.1.No:-91343 
r §§ 7) ETT S033 H-0-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Construction of Concrete road at Kittur village in SC Colony at 12.00 
Navalound Taluka of Dharwad Dist. (Wf. No: 91342 —— 
89 MST SATII ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Coastraction of CC road at Kongwad viflage in SC in Colony of 8.00 
[ 2 Navaieund Tatuka of Dharwad Dist. (91344 
| 50 205-9 “5054-0370423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ Construchon of Concrete road in ST Colony of Managundi village in | 
Dharwad Ta. (87917 
91 | THES TOOT AN-0-423 ಟಎಸ್‌ಯಿ Construction of CC Road in Word No:-17, Shriram Nagar Internal 20.00 
roads of Dharwad city. (W.1.No:-87765) eA 
92 METS 150A I-37 AH-0-423 ಬೆಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony at Maradagi in Dharwad 10.00 
NS _ E _ Taluka of Dharwad Dist. (W.1No-87360) 
93 208-75 5054-04-37 NH-0-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road in ST Colony of Madanabhavi village 
in Dharwad. (W.1.No:-87921) 
94 TSS 054-043 57-0-01-425 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony of Lokur viflage in Dharwad 
ಲ Taluka of Dharwad Dist, (W.f.No:-87104) | 
35 2S 1S0S4-04-337-0-01-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony intemal rcads of 10.00 
Dubbanmaradi village in Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:- 
| 96 208-9 50S4-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಧಾರವಾಡ ಶಪರದ ವಾರ್ಡ ನಂ ರಕ್ತ`ರಕುವ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದಿಂದ ಗುಡ್ಡದಮಠರವರ 10.00 
ಪ್ಲಾಟ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದು. ( .ಮನಂ37369) 
97 2085 T5054 NI-337-0-01-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road at Mugad Village in Dharwad Taluka 20.40 
of Dharwad Dist. (WLNo-87967 ee 
98 3404-337-0-01-423 ಬೆಎಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road in ST Colony of Belur village in 10.00 
Dharwad Taluka. (W.1.No:-87928) ೨ 1 
99 THES 5054-04-337-0-01-423 ಚೆಎಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road in ST Colony of Kotur village in 10.00 
M SR Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (WLNo:-87923) 
100 NETS TS0S-0A-337-0-01-423 ಬೆವಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road for Main road of Ittigatti village in 10.00 
Ward No:-22 of Dharwad city of Dharwad Taluka. (W.].No:-87608) 
ಸಗ PYRE Ri Ee O ಸ ನ ರ್‌ Fy EC 
101 208-S 15054-04-337-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony of Kurubgatti village in 10.00 


Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1No:-87099) 


102 2018-19 T5054-04-357-0-0i-423 


Construction of Concrete road in ST Colony of Ramapur village in | 4.67 


Dharwad Taluka of Dharwad Dist. (W.1No:-88320) 
103 208-5 15054-04-337-0-01-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ Construction of Concrete road in ST Colony of Veerapur Village in 13.00 
§ i Dharwad Talika of Dharwad Dist, (W.1.No:-87975) 
104 208-19 [5054-04-353570-01-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ Construction of concrete road for main road in front of Sri. Patif's 


House of Jogyeflapur villagc in Ward No:-22 of Dharwad city in 
71No--8 


| 


ಧಾರವಾಡ 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರಬಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗನಿಜನ ಪತಸ್‌ನಿಯುಲ್ಲಿ ಇಂತ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


05 2018-19 { 
0 


2018-19 15054433 7-0-0-223 


Construction of Concrete road in ST Colony of Murakatti viilage in 
Dharwad Taluka of Dhawad Dist, (W.1.No:-87920) 


2018-19 


S054-04-337-0-01-423 


ಧಾರವಾಢ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.4 ರಫ್ಲ ಬರುವ ಜಯನಗರ ಬಳರಸ್ತಯಯನ್ನು ಸಾಂತ್ರಣತ್‌ 


2ST SOSA SI T0-0-423 


Kl 

\ 
106 
107 
103 


Construction of Cement Concrete road at ST Colony in Timmasagar 
willage:0f Hubli Tabika of .Dharwad Dis. (W.LNo:-94355) } 


109 2018-19 


5034-04-337-0-01-423 


Construction of Drain and Deck Slab Neat Talawar Oni in New 40.00 


Gabbur Vitlace of Hubfj Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-97035) 


2016-19 [5054-04-33 17-0-01-423 


Consiruction of Concrete road upto ST Colony ut Haliyal village in 
Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.L.No:-91889} 


13.74 


2018-19 5054-04-35 7-0-423 


uo 
il 


TSP Package-2 1) Construction of CC road at ST Colony in Parasapur 

village of Hubli Taluka 2) Construction of Concrete road at ST 

Colony in Koiagondahunashi village of Hubli Taluka. (W.1.No:- 
A259) i 


20.00 


l 
5054-04-337-0-01-423 


ITSP Package-2 1) Construction of Concrete road in Ward No:-25 of 
Bhairidevarkoppa village Valmiki Coiony and BCM Hostei road in 
Hubli Taiuka 2) Construction of concrete roads in Ward No:-27 of 
Uuakal Siddagansa N'agar ST Colony in Hubli Taluka of Dharwad 
4 No IMD 


ಲಳ 
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ಕ್‌ ತೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
he lt 
054-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ TSP Package-1 1) Construction of CC road Valmiki Oni in Nuivi 48.92 
village of Hubli Tq. 2) Construction of concrete road in ST Colony at 
Revadihal village of Hubli Tq. 3) Construction of concrete road near 
egpnket upto plot road at Adaragunchi vitlage in Hubli Tq. 
೦೮ 
3054-04-337-0-01-223 ಟಿಎಸ್‌ Providing cement concrete Pavers and other improvements at Internal 100.00 
roads of Myadar oni in Hubli Town of Dharwad Dist. (W.1.No:- 
3491) 1 
15 2015-19 |5054-04-337-0-01-473 WANS Construction of CC Road from Agriculture office to SC Colony in 55.00 
Chebbi Village of Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-88183) 
5054-04-337-0-01~-423 WAT Construction of Internal Concrete road at Basaveshwar Nagar and 10.00 
Water Tank road in Ward No:-22 of Sutagaiti of Hubli Taluka of - 
1 5054-04-337-0-01-423 GAS Construction of Concrete road of ST Colony at Malligawad village of 15.00 
F- Hubli Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-87930 
118 S054-04-337-0-0-423 WATE Construction of CC road in ST Colony of Hire Honnalli village in 
Katashataei FTafuka of Dharwad Dist, (W.1.No:-91331 
5054-04-337-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony of Tabakada Honnalli village 
in Kalachatasi Taluka of Dharwad Dist, (W.L.No:-91336) 
೨034-04-337-0-01-423 ವಸ್‌ಪ್ರಿ Construction of CC road in ST Colony of Nelliharavi village in 9.00 
Kalaghatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.LNo:-91324 
5054-04-537-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC Road in ST Colony of Aaladakatti village in 
Kalashataoi Tq. (W.L.No:-91368) 
5054-04-337-0-01-423 ಚಎಸ್‌ಪ Construction of CC Road in ST Colony of Besaraili village in 7.00 
ಮ ಸ Kalashatasi Taluka of Dharwad Dist, (W.LNo:-91320) K 
5054-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ Construction of CC road in ST Colony of Emmett village in 2.60 
Kalashatagi Taluka. (W.LNo-68288) 
5054-04-357-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ Package-1 KND 1) Construction of Cement Concrete road in ST | 300] 
Colony of Chakalabbi village and 2) Construction of Cement Concrete 
road i inST ಗ of Shirur Village in Kundgol Taluka of Dharwad 
5054-04-337-0-01-423 Construction ಬ Cement Concrete road in ST Colony of Harlapur 30.00 
villase in Kundeo] Taluka of Dharwad Dist. (W.INo:-99751) 
126 2018-19 15054-04-537-0-01-4235"ಟೆವಸ್‌ಪಿ Construction of Cement Concrete road in ST Colony at Mattigatti 13.19 
vitlage in Kundgol Tatuka of Dharwad Dist. (W.L.No:-92798) 
Construction of Cement Concrete road from Devanur road to College 20.00 
in Kamadoili village in Kundgo! Taluka of Dharwad Dist. (W.I.No:- 
Construction of Cement Concrete road in ST Colony of Yarebudihal 10.00 


e in Kundool Taluka. (99767) 


vill 


5024-04-337-0-01-423 ಬಎಸ್‌ಖ Construction of concrete road in Gobbargumpi village in Navalgund 6.74 
Taluka of Dharwad Dist. (W.L.No:-91516) _} 
Construction of Concrete road at Datanal village in ST Colony in 8.40 
Navaleund Taluka of Dharwad Dist. (W.}.No:-91335) wi 
Construction of CC Road in ST Colony of Ballarwad village in 8.38 
Navalsund Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-69041} 
Construction‘of CC Road in ST Colony at Halakusugal village in 9.64 
Navalound Taluka of Dharwad Dist. (W.1No:-69669) 
೨054-04-53 /-0-01-423 ಬೆವಸ್‌ಪಿ Construction of CC road Bennut village in Navalgund Taluka of 22.75 
Dharwad Dist. (W,}.No:-91332) J 
2018-19 15054-04-33/-0-01-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ Improvements to Chalamatti Banadur road from km, 17,20 to 18.20 29.73 
ಜನರಲ್‌ {Proposed km. 17.20 to 17.65) in Kataghatagi Tq. (W.LNo:-66678) 
“Hoiprovemunts to Bogunryarkoppato Mishrikoti roadkm. 0:00to 00 in 1486 | 


5054-04-337-0-01-133 


Kalaghatagi Tq of Dharwad Dist. (W.1No:-66320) 


SPILL OVER 
lmprovements to Tabakad Honnalli Hunasikatti Beedaragadd; Astikatti 


27.54 


ಜನರಲ್‌ 
Garudhonnalli via Mokkal cross from km. 7.40 to 8.10 in Kalaghatagi Tq of 
Dhanwad Dist. (Wf No: 56334) 
137 2018-19 [5054-04-337-0-—01-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬಕದ ಹೊನ್ನಕ್ಸಹಂದ ಎನ್‌ಎಚ್‌-4 ಕ್ಕ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಾ 5.00 
k ಜನರಲ್‌ ಪರಸಾಪೂರ ಗುಡ್ಡದ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ದಸ 4ಮೀ 080 ರಲ್ಲಿ ಕಾಸುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 
78 2018-19 15054-04-337—-0-01-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ Improvements to Varur Hindasageri via Komplikoppa Surshettikoppa 52.77 
ಜನರಲ್‌ Ganjigatti road from km. 11.50 to 12.00 (Proposed km. 11.50 to 


12. 02) in n Kalaghalsbs Taq of Dharwad Dist. (CC road in Ganjigatti 
Yo--8764H) 
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ES CN 


139 208-9 I50S404-337-0-01-135 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 


ಜನರಲ್‌ ' 


208-5 50544-3370 AN-133 NBA 
|ಜನರಶ್‌ 


141 


THE-19 75034-04-537-001-135 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
ವಸ್‌ಸಿಹಿ 
Wid Ni 


ITNT SBS 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

EYE mee 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


2018-15 [5054-04-337-0-01-15 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 


2085-9 15054 NHI-337-0-01-135 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


2018-19 


18-5 [5058 04-337-136 as 
ಟಿಎಸ್‌ಖಿ 
5054-04-33 7-0-01-136 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
ಟೆಎಸ್‌ಪ 


TATE ES 


TIT SSE 
ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
ST TNT SSS 


ಟಿವಎಸ್‌ಪಿ 


205-19 


5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್‌ಡಿಖಿ 
“ಟೆವಸ್‌ಪಿ 


-52 ಪ್ರಮುವಿ 


ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
(ಯೋಜನೆ) 


ಹೆಲ್ದಾ 


SPILL OVER 

Improvements to Suunshi Natavadi via Chakaabbi MDR from km. 15.20 to 
16.00 in Kundgol Ty. {Wi Nu 69741) 

finprovements to Amargol Kadadalli road {village limit Nagaswami 
Temple Kadadalli Approach rondo in Navatgund Taluka of Dharwad 
Dist CW 80 

Construction of CC Road in SC Colony of Beuravalli village in 
Kalaghetagi Tatuka of Dharwad Dist. (W.1.No:-89334), 


ಕರಗ ಸಾಮಾನ 'ದುಮ್ಮವಾಡ ಗಮದ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Construction of CC Road in SC Cotony of Bendalagatti village in 
Kalakatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.LNo:-89332) 


Construction of CC Road in Neelammana Maddi Bapuji Colony of 
Mishrikoti vitioge in Kalaghatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:- 
900 

Construction of CC Road in SC Colony of Dastikoppa village in 


‘Kalaghatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-89409) 


Construction of CC Road in SC Colony of Motakanekoppa village in 
Kaleghatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-87545} 


Construction of CC Road in SC Colony of Muttagi village in 
Kalaghatngi Taluka of Dharwad Dist. (W.[.No:-89123) 


Construction of CC Road in Bhajantri Colony of Ugginkeri village in 
Kalaghatagi Taluka of Dharwad Dist. (W.f.No:-89112) 


208-5 [5054-04-337-0 01-135 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ Construction of CC road in SC Cotony of Sangmeshwar village in 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ Kalaghamgi Taluka of Dharwad Dist. (W.[.No:-90039) 


Construction of Cement Concrete road in SC Colony of Goudageri 
village in Kundgol Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-87290) 


ಧನಾ ಪ್‌ ನವಾಗಾರ ಪರನ 
|2ಾಲನಿಯವರಿಗಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Construction of CC Road in ST Colony of Gatagi Hulakoppa village 
in Kalaghatugi Taluka of Dharwad Dist. (W.L.No:-89158) 


Construction of CC Road in ST Colony of B Hulikatti village in 
Kalaghotagi Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-89336) 


Construction of CC Road in ST Colony of Begur viflage in 
Kaloghatagi Tatuka of Dharwad Dist. (W.1.No:-90019) 


Construction of CC Road in ST Colony of Ganjigatti village in 
Kataghatagi Tatuka of Dharwad Dist. (W.L.No:-89150) 


Construction of CC Road in ST Colony of Kamedhenu village in 
Kalaghatagi Taluko of Dharwad Dist. (W.1No:-90025) 


Construction of Cement Concrute road at Saunshi Village from 


|Uppin's Pump to Gudageni's House in Kundgol Taluka of Dharwad 


D JNo--94 
ನಪಲಗುರದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲನಿಯವರಿಗಾಗಿ 


ಆಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಳ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.100ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಯ ರಸ್ತ 3 
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ಲೆಕ್ಕ ಕರ 
ET NETITE 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
(ಯೋಜನೆ) 


ಖ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಹ'ಪ್‌ರ್‌್‌ 


ಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್‌ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೇ 150 ರಂ 
4.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 


ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಏರಿಯಾ ಸಂರೆಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


—03-337-0-17-154 (0 
ಸುಧಾರಣಿ 


೨4 
ಹೆ 
ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ 

3 


ERE 
ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 


54 ಯಾ 


SOIT 7-0-T-T5 ಾನಿ ಕಲಘನಗ'ತಾಲೂನ ಪಹಜಿರ್ರ ಚಕ್ಕಾಂಗಡ್ಡ ದವ್ಯ ಪದ್ಮಾ 3000 
ರಾ.ಹೆ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 333.60 (ಹಿಂಡಸಗೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. 
5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜಕ) ನವಲನಂರ್‌ ಲೂ ನಷ ನಾವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಕಮೀ 50.00 


88.15 ರಿಂದ 88.45 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗೊಬ್ಬರಗುಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 


356.96 ರಿಂದ 362.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಘಾರವಾಡ ರನ ಮಂಗಸಸ್‌ಲ್ಲ್‌ಷ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹನ್ನಾಕ7ರರಣ 330ರ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಭಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಧಾರವಾಡ ಮೂಕನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಚ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹವ್ಠಾರಿಇ1 ರ ಕಮೀ 450.00 


ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಪೆಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1 ರಕ8ರ್ಮ 
344.00 ರಿಂದ 348.00 ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


2019-20 [5054-03-537-0-17- 


ರಾಹೆ- ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ 


58 ಯೋಜಕ 


54 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


100.00 


ಅಕ್ಲಾವರ್‌ಪಮಾನ ವಾನಾಷಾ್‌್‌ ಗುತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾ್‌್‌.ಹೀ 
35. 4 ರಂದ 39.67 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಅಳಾವರ ಪಟ್ಟಣ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


೨0.00 


ನವಲಃ 
ನಪಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಬೆಳೆಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ "ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಬಂದ್‌ ತಾರೂನಕಳಹಾರ ಇಿನಾಡ ಹಳ್ಳ ಕ ಅಡ್ಗಗ್‌ಕ್‌ 100.00 | 


209-305 |5054-03-337-00-154 (ಯೋಜಕ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 |5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


EEE EE ST ECE) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಡೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ 


ವೆಲಗೆಂದ ಇಮಾನ್‌ ಪವಟಗಿ ಬಸ್‌ ದಂದ ಪಳವಬಗ-ತಷಾರ 300.00 
ಸ್‌ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಂಯ್ದಥಾಗಗಳಲ್ಲ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ನವಲಗಾಂದ ತಾಲೂ ಹವಾಸಾಕು-ರ್ನಾಷಾಹ್‌`ಷಾಕವ ಕಷ್‌ 150. 


3.00 ದಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


2050 00 T TNT ಯೋಜ ನವಂಗಾರ್‌ ಪಲ ನವಲಗುಂದ-ಇಬ್ರಾನಿಂಷಾರ ಸಾಷ್‌ಪಷ್ಠದಬರಹಟ್ಟ। 


`ನನಾಸಂರ್‌ ವಲಾ ಸ್ನಾನಾ ನರವ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ದಿಂಪ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 


200.00 


"ತಡಹಳ-ಕಡಂಗವಡೆ-ದಾಟನಾಳ' ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ 


ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


205-5 15058-04-357- 00-5 ET 
[ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ Rid STN SoS 100.00 


ಕಿಮೀ "ಎರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


2019-20 


5054-04-—337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 


ಸಾ ವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸು ಸುಗರ್‌್‌ಬ್ಯಾಚಲ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 
ವಲಸ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂ ಮವ ಸಾಪ ಾಣಕಸುಗರ್‌ ಸ್ಹ 150.00 
ಶಾನವಾಡ-ಪಡೆಸೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

100.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 430 ದಿಂದ 800 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
ಸವಲಗುಂದ ರೋಣ ರಸ್ತೆತ್ರಾಸ್‌`ದಿಂ: ಗುಡಿಸಾಗರ-ನಾಗನೂರ-ಕಡೆ ಳ್ಳಿ 100.08 


ಹೆ ಮಾಡುವುದು 4.ಮೇ 000] 


೯240 ಕಂಡ ₹0 ಷರಗ 450.00 


ಧಾರವಾಡ`ತಾಲೂಕನ್‌ಉಣಕೆ ಕಲ್‌-ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ. ಜು ಕಸಹ್‌ಕ್ತಕ .ಮೀ.330 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಳಲ್ಲ) ತಡೆಗೊ ಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


| 
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| 


ne ರಿ 


ಯೋಜಬ) 


ಖಿ 
wn ಕೆ.ಮೀ.3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಧರಕವಾ್‌ ನಾ 3ಷಾನನಾ ನಯಾ ಪಾರಾ ತಮರ - 


STN ET 
ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 


ನಾಡ ಮಾನ ತಗೂರ-ಮಂಕಹಾಕ ಕಮರ್‌ ಮೀ ರಿಂದ 
4.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


TESTI ET SSS) ರವಾ ಪರಾ ಗರ್‌ ಸಾನವಾಗ ಸಮರಸ ಹಂಗರ್‌ ಗ್ರವ್‌| 10500 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವುದ್ದಿ 'ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ನಾ ಜೆರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
ಜ್‌ Px ಣಾ K3 
ಮಾ ಮ —- ಮಾ 
SATA-II TOM (ಯೋಜ) ಧಾರವಾಡ ಲೂನ ಪಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸ್ಬುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 100,00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಸ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
73 | MA TEATS CE ದಾರವಾಡ ಪರಾ ಆನನಧಾನ ರ್ಯಾ ತ್ರಹದ ರಂಡೆ | 10500 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ನಿ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೀ3.00 ಪಠರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
bl pl ು ಲ Ki 
| 034-33 H-0-154 (ಯೋಜನೆ) ಧನ ಪನ ತಲವಹಾ್‌ಪಾಣಾಷರರವಗ ಕಯ 5000 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
— — 


NTT TOSI ಯೋಜಕ) 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ea 
TTT -I5A EES ಧಾಕವಾಡ್‌ಾಲೂ ಈನ್ಮುನಭಾನ ಸುಂದ ಪಾಕಬ ಕಸ ನರನಧಾರಣೆ 50.00 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ * ಕಾಮಗಾರಿ 
SOSA TI 3IT7-0-01-54 (ಯೋಜನೆ) ವಕವಾಷತ್‌ ಮೂರಡಿ ಗ್ರಾಮಡ ಜಣಜಿಬಸವೇತ್ಸರ 3 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಪಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕಿರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರಡಗಿ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಏರಿ i 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
TAIN TOTTI ಯೋಜನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್‌ ಸನಕರ್‌`ಮಾಕಡಗ ಜಿಕ್ಲಾ'ಮುಸ್ಯ ಈರಾ Kd 


ಶಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


TNS TT ATT A 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ ಪರದ ಇಡಯ' ಪಾಸ್ಟರ್‌ ನಾಶ್‌ರ್ನ್‌ರ್ತ ವ 


ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ 100.00 


THEN ETN ವನ) ರವರ ತವರದ ವಾರ್ಡ ನರಗ ಇವಗನಹರದ ಸಿಬಿ 7000ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂಟ್‌ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು 
3 2019-20 ATTN ಹೋಜನ ಘಾರೆವಾಡ ಸೆಂ.ಔರಲ್ಲಿ ಬರುಷ ಪ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ 200.80 
| | ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ತಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಾನಂದೆ ಣರ ತಲುಪುಪವರೆಗೆ ಸಿಸ.ರಸ್ವ | 
i kl ಮಾಡುವುದು 
TST OITA ಯೋಜಕ CN 
ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ೃದ್ಧಿ (ಪವನೆನೆಗರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲನಿ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು | 
ನ J 
3 SST ANT RSS [ನರವಡ ತನಕದ ರಾಗ ಮಪ್ಪ 'ಕತ್ತಮಾದ ಪೋಶಾಸ ತರಡೇತಿ T5655 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪಾಧಿಕಾರದ ಡಬಲ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 


! 
| 
EUS SST ANE 'ನನನನ್‌್‌ವರರ ವಾರ್‌ನಾನ್ನ್‌ ನ್‌್‌ KE 
& | ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ (8. ಕೋಟ್ಕಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾ: ಮೈಗೂರಷರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ! 
TS TNT ಮೋದಕ ದಾರವಾಡ ತವರದ ವಾರ್ಡನ್‌ ಎಜಿ `ವಕನನಯ RET 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ESTE EY po) 
i 
| FS BN) 


5054-04-337-0-0-154 (ಯೋಚನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ ತಷರದ್‌ಸೋಗೌಯಲ್ಲಾಷ: 


ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮ 
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£2 40 07 Beg 


pS py pA p ಫ್ರ ಎಕಾ ಲ ಟಿ 
cokes Eo coe Goocon ಬಧಿಎ ೫೧ ಯ ಹಣ 
ವ K 


000s \ Ne (RTO) PCI-10-0-Lcc-P0-pc0| oc-6102 ೭9 


nan ೪೧ ೦ ಔಂಂಂeon ರ ಉಲ ಇಂ Theva Fo Gere HR 

0000 |oces cose coo Ae Boppveapen Rees yrsosl (macro) tc1-10-0-6-V0-vS0s) oreo | 19 
‘cue acer Fo poe] Uae To 0 ಕೊಡ 

0000 | 00: Loe oot erg Fp oepuc Tear vevece yeasos] _ (eoero) pci-10-0-1ce-b0-vSoc| or-sior | 09 


koe Fo wr 
MN 


HOSDOUTNOLR NOYEUPNeI HoRDUNKcI Hogi 


ಭಲಾ ಧೀಂ: ೪ ಬದು ಔಂ ೧೪೧8 "ಬ hese %0 ಯ ಕೊಡ 
Pa p 
L 00'001 ಉಣ ವಿಟ re “ae Been “Ee 2 ome 3% (SRIESLO) PEI-10-0-LEc-P-PS i 0Z-610T 1 6 
[y ೫ po [ ಸ್ಸ ಢಿ 
೪೦ ಖಲಿ ೧ ಲೀಲ ಐಂಟಬಡಿ8 "೪ನ ದಿಂಜ ೧೧೮ ೮ Weer Eo Tee Hoa 


(SRISRO) PI-10-0-LEE-V0-HC0S 


Yas Fo Eo ಔಣ 
(geo) y<I-10-0-Le-¥0-bC0S 


ier Fo % 
00'gSt oUQy (AuSeroneNe) MoU seo 


|. 00°STL oupofonacs ee cums ೧ gro snes pong He 


_ 
Uae Fo Teor HR 


|__ 000 seo Bag HoTR once awe pomr %hoel (RISO) VSI-10-0-LEE-H0-bC0S 
mkoes Werke Thee Fo Lr Hon 
90001 ny Sooko Lees cones Bout peace noes (QR36ro) PSi-10-0-/£c-P0-PS0S| 02-6loZ | 
'ಯಥಔೀಯೀಗಾ ಟೀರಂಜ! 
huvoko (vocescce Love of ಎಣ್ಣಿ Wess Fo e ₹ 
WeoKA (Vecome Hಂ೮ಲಯ ೧೯೮೪) ERR eer ಬಿನ ಜ೧ ಜಂ ಢಾ 
00°05 ೧೮೫ಣಂಂ ಲಂಂಂ ಆಯನ ರಂ come ¥how| _ (Saaeyo) vi-10-0-.ce-0-vcos] 0r-6ioc | ss 
. ವಕ ಜವ ಔಂ ೪ ps 
cokes sow Fo teko evn ರಹಿಎ %ಂ "ಅಯಾ ಕಂಡ 


01-6102 


00°C. — wovee noose socg ois Rep cows hoe] (SRI) PSI-T0-0-LCE-PO-PCOC 


ಬಹುದ Then Fo He ಔೊಃ 
— 00'S. woe sp Hom ದಸಿಲಾಂಣಾಂಲ AYER Nome Hho (BRITO) PSI-10-0-LEc-P0-vc0c| 07-6102 
_ _ "ಮಧಯ ese Ko ಯ ಕೂಡ 
[__ 0001 wooo Fo Boyne voofyimee voee hoe (waaeyo) pcI-10-0-/ce-bo-tcosl or-eioz 
K eke ಹಂದಿಯ ಕಂ Use Fo a ಔಣ 
L_ 00-001 1 ಲಾ Beuw Fo otey woos Byrce nome Eel (Lasoo) PII-10-0-LEC-0-FC0S [YS 
'ಬಥೀಂಯಂಣ ಟಂೀಲಿ ಟಾಂ When Fo tee | 


00°01 coc $09 veer poo Reese owe $cel  (gsmsro) FSI-I0-0-1CC-F0-bC0C 


+ [«3 ೬ 4 pe 
oo Oo ಹಿಬಲದ ಹಂದಿ ಲರ ೪೦ ಯ ಕಣ 
000೪ ಧಂ ೬ಲ್‌ಶಂಲದ ಬಸವ ಸಬ _ ರಾಂ 30 9 covey pong 2 (ROR) vs1-I0-0-L£8-P0-PS0S| oslo 


ಬಔಿಯಾಯಾ Tete %o wo ಕೊಡ 
(RRSP) VSI-I0-0-LEE-PO-bS0C 
_ ; Lon %೧ ಯ ಕುಣ 
00°0¢ Syeofo 82 oruneocs ouoce 0 eros ses pome hse] (asso) PCI-10-0-LE8-00-C0c 

K ಬಯಲ ಅಂಜ ನಂ ಭನ %ಂ ಯ ಕಣ 
00°. cong Bourse coopus poverg Burra pong Hoel  (PSISro) HEI-I0-0-L£C-b0-PC0c 


kp «v vouos afew wre ouere ome Hho 


Whee ೪0 ಯಾ ಕೊಡ 
L_ ovor cphwes Fo sy Rose oe poveee noes Secs! (Ryo) FSI-10-0-LEE-H0-HS0S 


0Z-610T | 


02-6107 py — 


- 


RN R mes Wesvokn Thess Fo La ಔಣ 
|___o0vr us Wau A ಬಂದ ಔುes 2 Tron sues Howe Bel (maa) trI-10-0-Lce-bo-bc0cl oT-eiot [3 | 


R 'ಬದೀಯೀಜ ಅಲಲ, Wh 7೧ ಯ ಕೊೂ| 
| 00°cz] RRSDONE VOL CTL yuo Ar LYTEN Home mem nar (SRITTOY PEI-10-0-/ FES 

ಅಹಡಿಂ ೪ ಯ ಕೊಡ 
(2RISYO) PCI-10-0-LE-v0-PS0C 
ನಲ ಲಲಂ ರಜ ಆಂಂಟgಾes 23ನಾಣ ಔಣ 


0T-6102 I B 


`7ನಂದಾಜ'ಮೊತ್ತ 


ನಾನಾ 


| 


H-0-154 (ಯೋಜನ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5 40.00 


ಹದ್ದಿಸವರೆಗೆ ಕಿ.ಖು.0.60 ರಿಂದ 2.53 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


$5 THT IIT A-S4 (ಯೋಜನಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧರ್‌ ವಾ್‌ ನಾಸಾಕ ಗಹದ ಪಾಸಾತನೆ ತ್ತರ ಧಾಗದಂದ 0 


1] 


06 TE SIT N-S (ಯೋಜನೆ) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಗ ಪರನ ಸಾಗನಾರ್‌ದ್ಯಾನವ 
ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ೬.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಪರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


17 ETO OTA TIT HO (ಯೋಜನೆ) 


ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 
ನ ಸೈ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರನ್ನರ ರಾಷ್‌ ಡಾ 'ದಸ್ಸನಹಲ್ಟಿ ಕಮ್‌ ಮಾ ಕಾರ ಕರದ 3.50 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


HUT NST STANT SS 


ಧನ್‌ ವಾಸನ ನರನನ್ರ ಸವಾರ ನ್‌ ಇತನಹಳಿ ರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) 
ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರು ಳ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಗರಗ ಗ್ರಾದುವ 
'ಬಂಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಶಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ೩.೩ 


=) 


| 
353 ರಾನಾರಾಾನ 


60.00 


ಧಾರವಾಡ ಫಾಲೂಕನ ಕಲ್ಲ ಹಾಡೆ ಎಫ್‌ಸಿ ಉಲೋ ಇ Ki ಸಿಸಿ ಶ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2) ಕೊಎಜ್‌.ಜೆ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಶೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ತಿಮ್ಮಾದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 


ಾಲೋನಿಯು ರಸ್ತೆಯ ಎರೆ 
ಸ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹನು: ಹ್ತ 
ವಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ೩.೨ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾಂ. (106936) 


| 
ಸ 


[ಪರಾನ್‌ ಸಿಲು 


ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸ್ನಟಿನಿಂದ ವಂಚಾಯತಿಯಾವರೆಗೆ ೩ 
[ನಗರದ ಪೇಮಂತ ನೀಲಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಸಿ ೦ಶ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
106779} 


1] 


| 
TT ು! PLT) 


SATA-II TANN-422 ಎಶ್‌ಸಿಪಿ ಮಾರವಾಡ ಕಷರಡ'ವಾರ್ಡನಂ. 1ರ ಶಿವಶೆಕಿನಿಗೆರದ ಒಳ ರಸಗಳ 
L ರಸ್ತೆಯಪ್ಪಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106611) 
72 205-26 ks 40433 7-00-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ರಾರವಾಷ ನಪಕವ್‌ ವಾರ್ಡ ಸಂರ ತಚೆಜನೇಯನಗರಡ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು Po 
| ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌/ಪೇವರ್ಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106613) 
7 585ರ J ಸನ ದಾನವಾ ಪರರ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನೆಡಡನೆಗರದ' ಒಳ ರಸ್ತಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 308ರ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106305) 
74 STO OSI NOAL2 ಸ್‌ ರವಾ ಪರಡ ಪಾರ್ಡ'ನಂ. 13ರ ಭಾಎಕಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ ನ ಒಳ ರಸಃ 26ರ 7 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (106607) } 
fo ೪ಬ | 
r 75 30520 0S NIT ION-422 aಸ್‌ಸಿಪಿ ದರವಡ ಸರದ ವಾರ್ಷ ಸರಗ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ಒಳ ರನ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 40.00 “1 
_ ಶಸೆಯಿನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (105840) 
| 7 50 TOSI NMN-22 ಸಿಹಿ 'ಧರವಾಷ್‌ ಪರರ ನಾರ್‌ ನರರ ಗಳಗಪ್ತಯ ಎತ ರಸಗಳ 30ರ 
[ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (106312) 
| 77 TOT OTST ON BS ಲಾರವಾಡ ಶಪರವ ವಾರ್ಡ ಲೋನಿಯೆ ಒಳೆ ರಸ್ವಗ 20.00 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ ಮ (106345) 
KU TSH TSA OA-337-0-01-422 ಸ್‌ಸಿಹಿ ಪಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. ಗಳನ್ನು ಕಾಂತ 3000 
ಶಸ್ತೆಯಸ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿ 
7 pi OS ROSAS ಧವನ್‌ ಕರ್‌ ವರ್ಡ್‌ ಪಾಲನಾ ನಗರ್‌ ರತಸನ್ನ ಸ್‌ 
| ಸಾಂಸ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ; ನಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106853) 
80 ETO OA D-337-0-0-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ಘಕವಾಡ್‌ ಷರ್‌ ಪಾರ್ಕ ನಂ-735 ಶಂಕರ'ಜ್ಯ್ಮೋತಿ ನಗೆರದ ಒಳ ರಸ್ವಗಳನ್ನು EC 
54 ತಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106319) 
81 THOS 5054-04-337-0-01-422 ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಧಾರವಾಡ ಸಸಯ ಧಾರವಾಡ ತಪ್ಲೊತನ ಮುದ್ಧಿಗಟ್ಟ. ವೀರಾಪೂರ. ಕಲ್ಲಾಪೂರ, KX 


[ತ್ಯಾರಾಕೊಪ್ಪ, ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ (106258) 


0ST 7-0-0422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಧಾಕವಾ ಪ್‌ರಸ'ಧಾಂವಾಡ ತಾಲ್ಲೂ ಇ 


1೪ ಪರಿಶಿದ್ದ ಜಾತಿ ಕಾಲೋ 


ಗದ. ಪೆಣಕೆಚ್ಚ ಬೆಣೆ. ತುಂಬಾ 
. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (06266) i 


3054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


"ಧನವ ನಾನ ನಗನ್ಸಾ ಸವನ ವಷ್‌ ನಪ 
ವಿವರಣ. (ವ.ಇ.ಪಂ.119093) 


S0S4-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


Construction of approach road to SC colony in Managundi village of 
Dharwad Tatuks of Dharwad Dist, (W.L.No:-118730) 
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ವಿಮಾನಂ ಕಾಮಗಾರಿ. (104346) 


TS ಫೆಕ್ಕ 5 ರ್ಷ 7 ಕಾಮೆಗಾರೆಯ'ಹೆಸದಿ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತ] 
83 2019-20 [5054-0430 SRS [ ಗತಿ ್ರಾಮದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿಪ್ರ ಮನೆಹರದ 15.00 
ನ 3: ಗೆ *ಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104774) 
ಸ 
86 2019-20 TT ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪ್ಹಾಟನಲ್ಲಿ ೩. ರಸ್ತೆ ನಿರ್‌ಣ 10.00 
87 2019-20 50ST TITS SRS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರತಕೊತ್ಡಎಸ್‌ ನನನ್‌ ಮಖ್ಯ ಕ್‌ಯನಾಗ ರಸ್ತ 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. (104998) 
88 2019-20 [SOTTO TAT SES ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನೆ ನೂಲ್ವಿ "ಗ್ರಾಮ ಾಕರ ಡಡ ನನ್‌ Io — 
K (104971 | 
39 2019-20 5054-04-33 00-2 SS ನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಕರಾ ಗ್‌ 100ರ 
90 2019-20 (SOT TN NT S ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಮಾ ತರವಾಡ ವಾಕ್‌ ಹಡ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ಲಾಟ) ಎಸ್‌ಸಿ ನಣಸತ್ತ 10.00 
ಸಿ.ಸಿ. ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (108375) 
57 2019-20 [S054 SINT SS ತಾಲೂನ ಸುಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಪ್ಪನ ಇರಾನವ್ಸ್‌ ನಾಕ್‌ 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(104779) 
py) 25-20 SOAS SE [ಪವ ಪರಾನ್‌ ನ್ಣ ನನನ್‌ ನಂ [EX] 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104001) 
13 2019-20 [5052-0 TST NNT ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲೂತಿನ ಬಂಡಿವಾಡ ಗ್ರಾವರ ಪಕಾಷ್ಟ ನಾನ್‌ ನಾನ್‌ 30ರ 


3054-04-337-0-D 0-7 SFE 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104477) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಷ್ನ'ನಾತ ಇನೊನ ವಾ ರಸ್ತೆ 


15.00 — 


5054-02-35 7-007 SAT 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104482) 


ಹುಬ್ಧಕ್ಳೆ ಲೂನ ನಾನವಾಡ ಸಾವರ್‌ ನಷ್ಠ ವಾ ಪಾನ್‌ ಫಾನ್‌ ER) 


5054-04-337-0-0- IT ಸಖ 


——k 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104006) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲಾಕಿನ'ಹರಸಾರಾಪಪ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಾತಿ ನಲೋನಸಕ್ಷಾರ್ರ್ಟದ Eid 


SN Wi 


12.37 


54-04-3370 ATT SAT 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ ಇಂಗಳ ನಾವಾರ ಸನ್ನ ಹನ್‌ 
ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ರಸ್ತೆ 


1005 


~~ 


[ಮಬ್ಧಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ನನ ಸಾತನದಂದ ಮಾವ್ಯಸ್‌ ವ 
ಅಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಕಾಣ (97032) 


5 


60.00 


—F NN 
3 7553 ಇ 
53 


ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ. 60 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡ್ಡರ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ಿ ರಿಸೆಗೆ ಕಾಂತ್ರೀಟ ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (97034) 


ಘ್ಯಳ್ಳಿ ಕವನ ಹವನ ಕಡ್‌ ಹೂಗಾರೆ'ಪ್ಲಾಟದರಡ ನಾರ್‌ ಸಾಹ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಕೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೊಬಯಿಗೆ ಸರಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 


10006 7] 


100 | 2019-20 


+ 


SOOT INI FS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂ ವಾರ್ಡ ನಂ ಕಫ್ಪ ನಡನ ನಾನಾ FN] 
ಕಾಲನಿ. ಮೌಲಾಲಿ ಡೋಪಡಿ ಹಾಗೂ ಆರಳೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ - 
ನಿರ್ಮಾಣ.(105103) 

್ಥ rt — 
TT PST) SES YY] ಹಾ ENS ತ ತರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಕ`ಪೃತಷ್ಠ ನಗರದ. ಬಿಂಕಾಪಾಕ'ಪ್ಲಾಕ್‌ ಸ್‌ 208ರ 
Wk ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105324) 
Mz ನ್‌್‌ 5054-04-33 7-0-027 SS [ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದೆ ವಾರ್ಡ'ನಂ: 28ರ ಚನವಾರ ನಾಯರ ಪ್‌ 755 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105259) 
103 2019-20 {5054-0337 SR ಬೃಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ'೫`ರ ನ ಾಕೂನ ಹ ಸಾ ನಾನದ್ತ ಸ] 200 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105323) 
— 
104 25-30 [0ST ST ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Te ಬಳ್ಳಿ ಕಷಕಡ ವರ್ಷ ನಂ 35ರ ಪರ್ಲ್‌ ಸರವ ಪಾಪಡ್‌ KX) 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105252) 
103 2019-20 5054-04-357-00-22 FS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರಡ ವಾರ್ಡ ನಂ: 30"ರ ಬಂ ಪಔೌಶ ನಗರದ ಸಸ ವನಂ TF 40.08 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105327) 
Toe PSE TE EET EW YY EES — ವಾರ್ಡ ನರ್‌'ಬಿ`ಕ'ನಾಷ್ಸ್‌ ಪ್ಲಾರ್‌ ಎಸ 'ಇರಾನವು್ಲ OS 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105320) 
107 2019-20 {5054-04537 0-0-427 SRS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನರ:'4ರ ಕ`ರರಭಾಗ ಪಾರ್‌ ಎಸ ನಾನ TT 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105262) 
108 2019-20 [50544-337007 AXES ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಹರದ ಜಾರ್ಡೆ ನಂ 77ರ ಅವಿಕೊಡ ದಾನವ 30.00 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.(104240} J 
5 2019-20 [5054-0433702 FES ಹಾ ಶಹರದ'ವಾರ್ಡ 39 ಕ ಇಕ್‌ ನಗರವನ್ನ ನಾಡ 1035 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (104561) 
N50 ATTN SS ನನ ಪರಾ ವ ಗವ ನ್‌್‌ + 
ಕಾಲೊೋಯಿಂಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ (100550) 
TT ST OTST SRS ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂನ'ಧನಗನಾಗಕಪಾಪ್ಪ ಷಟ್ಟದಿ 5 
ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಸ್ಥೆ 
ರ್ಮಾಣ (107808) 
—! 
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12 285-20 505 
ನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲ 
Fi We ನ್‌ ಸ 
75 TE EST NIT SE ದ ಘನ ನವ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಷರ ಬಾದ್ಷ ರ್‌ x5) 
(110622) 
114 2-20 TOSI 7-0-422 ಸಿಹಿ ಲನ ಮಡೊಳ್ಗ ಗಾಮ ಪರಿಷ ಪಾತಿಂದ ಇಂದ್ರಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ FL) 1 
| | ಸಸ್ತೆ ವಿವರಣ (106528) | 
EE WELT SSE CESS EEE REE NS 'ಪಕಕಷ್ಟ ಪಾತಿಯ'ಕನಾ'ನಾರ್ಡನಳ್ಲ ೫ 
76 BI ITNT SRS ನನನ್‌ ವಾ ಕಾಪಗವಡ ಸಾವರ ವಾರಿ ಒನಯ್‌ಮಾಶಿಷ್ನ ಹಾಹಾ [EX] 1 
ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ದಿರ್ಮಾಣ (105946) 
pis HITT T0503 7IN-2 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸಾ ಸಾನ ಸಡನ್‌ ಸ್ರಾವ ಪಾದರ ಬಡ ದೀಹ 1005 
H } ಜಗದೇವಪ್ಪ ಡೊಂಬರ್‌) ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಚಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂತ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ‘ 
| (106233) - 
TE T2050 (SOSA DI-3IT-0-0-422 NAS ಹಾನ್‌ ಹನಾನ್‌ ನರ್‌ ಸದನ ನ್‌್‌ ನ್‌ ನಾರ 
| ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106246) 4 
15 05-20 SOIT Aಸ್‌ಸಿಹಿ ಹಾಕಾ ಪಾನ ಸಂಸ್ರಾಷಾರ್‌ ಸಮುದ ಪರ್ಗಪ್ಪ ಧಜಂತ್ರಿಯೆಪರ ಮನೆಯ 100ರ 
| ಒಣಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109175) 
120 [i MIS 03-04-33 7-0-0—22 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸರಪಗಾಣ ಮಾ ರಗುಪ್ಪಿ'ಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ 15.00 
| ದಿರ್ಮಾಣ (105950) 
TI ps] SEIN ಎಸ್‌ಪಿ ನ ಇರ ಹಕಾರ ಸಾಪ ನನಾ ಪಾಡ್‌ 'ಪೌಶಿಷ್ಠ್ಟ ಜಾತಂ 1550 
ಕಾಲನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105937) ನ 
{ ಸ್ರಿ 3 
12 NTT 0NA-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಂದಗೂವ ಲೂಕನೆಹಿರೇಗುಂಜಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ 70.00 | 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106250) 
23 TH TAIT SE ನ ಪರನ ನರನ ನವರ ವಾ್‌ ವಾನ್‌ ನನ 
. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106264) ಅಜಿಟಟ-2 
a) 5: 
124 T0920 10S O43 T-0N0-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮುಂದುವ್‌ದ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ 3ನಂಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ₹085 ' 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91344) 
23 HET SANT NNT ಸಹ ಮಾವನ ನವಾಗಾರ ಲೂನ ಸಷರಗೋಳಿ್ರಾಮುದಕ್ಷು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 20 
| " ನಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91338) 
126 2019-20 T5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 3ನ ಮಾರನ ಸಮದೆ್ಲ ರನ್ನ ಜಾತ ಇಲೊಬಿಂಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 3700 
ಸ್ಥೆ © (110412) 
127 29-2 [5054-08-337-0-0-422 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ನವಲ್‌ ಇಲೂಷನ್‌'ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಧಿಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 1200 
ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ (110404) H 
TE | 50 SANTA N-422 aN್‌ಸಿdಿ ನವನಗರ ಪರಾನ್‌ ಇರಷಾ ಗ್ರಾಡದಕ್ಷ ಪತಷ್ನ ಜಾತ ನಕನನಿಡಲ್ಲಿ KT Hoe 
| ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105668) - 
| 73 TEN ETSI SEE ಧ್ವ ನಗರ ಸ್ವಾವಾದಕ್ಷ ಪಷ್ಠ ಹತ ಇರೂನಡಕ್ತ 7 
/ } 7) 
| SR, SE 
| 130 TET NTT TNT SAS ನವರ ನಾನ ಇಷಕಗೊಢ ಷಾಸಾಮುದಲ್ಲಿ ಪಠನಷ್ಪ'ಚಾತ [ER 
| ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (150421) 
[kil | 205-20 15054-05—337-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ವ ಮೂನ ಸಾವಳ್ಗ್‌ನುದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಪಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ನರ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110416) 
Wis 205-20 5054-04-357-0-01-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನವಲಗುಂಡ ತಲಾ ಹಾಳಾಸುಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮೆದಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಡಾತಿ ಕಾಲೋದಂಯಲ್ಲಿ 13.00 
ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105803) 
3 ET TNT AAS ನಷಾಗಾಂಕ್‌ ಮೂನ ಕುವಷಗ್ಹಾಮದಕ್ಷ ಪುಶಿಷ್ಠ'5 ಕಾಶೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ 70ರ 
| | ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105715) 
734 250 0ST -0-23 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಧಾರವಾಡ ಕತಕವ ಪಾರ್ಕ ಸಂಕ ತಾಣಯಲ್ದಾಹರಡ್‌ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನ್‌ 365 
| ರಸ್ತೆಯನ್ಸಾಗಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106283) ' 
{ 135 2089-20 15054-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಫಿ ನಕವಾಡ ಕನ್‌ ನರ್‌ 2ರ ತತಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಳ ರೆಗಳ್ನಾ ನರ "| 
ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ವೆಯನ್ಮಾಗಿ ಜಭಿಷೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (106325) 
Be TSO 0ST OST OO SE ಧಾರವಾಡ ತತಡ ವಾರ್ತ ನಾರ ಪಾಂಡಡ ಪಾರನಪ್ರಷ್ವರ ನನದ ಎಳ Eo 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106529) 
§ 57 2019-20 [3054-04-337-0-—01-423 ಬೆವಸ್‌ಫಿ ಧಾರವಾಡ್‌್‌ಷತಪ'ವಾರ್ಡ್ಕನಂ22ರ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 35ರ 
| ' ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಷಮು (10628) | 
FE | SET RON ITI ಬಸ್‌ ನ್‌್‌ ಸವರ ವರ್ಷ ರ ಡರ್‌ ನನ ವಾ್‌ ್ಯ್‌ನನ್ನ ನಾಡ್‌ EO 
[ರಸೈೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (106307) 
1359 PIUCSSTN CY ERE EE) pS ಸರವಾಡ ನಷರವ ಪಾಡ್‌ ನನರ ನನಲಾನ ನಕ್ಸಲ ನಗರದ ಇ ್‌ಸಗನ್ನು 3007 
ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು (106321) 
ಸ ಪ ( 
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ಅತ್ಯ ಕೀಸ್‌ 


5054-04-337-0—01-423 Wಔವಸ್‌ಪಿ 


ಕಾಮೆಗಾರಯ`ಹೆಸರು" 7ಅನದಾಡ ಸ್‌] f 


ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ರಾಮಾಪೂರ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ; ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಬ 
ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ 


M el 
ಧಾರವಾಡ ಕಹರದ 1) ವಾರ್ಡ ನೆಂ3ರೆ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬಸಪರಾಜ 
(ಅವರಾದಿಯವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸಿ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ವಾರ್ಡ ನಂ.3 ರ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ! 


] 


ಸಣ್ಣಗೌಡರ ಓಕಿರುಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕೊಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮನಾಳ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸಿಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಮಾರ್ಡ ಫಂ ರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಓಣಿ/ೋಗೇರ ಓಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಬೇಂದ್ರೆ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಹಾಸ್ಟೇಲಿನಿಂದ ಚಲಪಾದಿಯವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತಾ 5) ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 


'ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(196308) 


142 


2019-20 5054-04-33 70-0-23 WSS 


ಧಘಾಕವಾಡ ತಾಲೂಕನೆ7 ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪ್‌ ಇಮಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3) 
ಹಾರೋಟೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4) 
ಮಟ್ಟದಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ" 
5) ತಡಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 6) ಮುಳಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ 
[ಹತ್ತಿರ ಮೊಡ್ಡ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(106749) 


TiI5 W 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104781) 


3034-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ le ತಾಲೂಕಿನ ಭ್ಯಾನಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾದ ಪರಿಕನ್ನೆ ಪಗ ಇಶೊನಿಯಕ್ಸ ಇಂಡ 


15.00 


ಹನ್ಯಳ್ಳ ಪರಾನ್‌ ಇಸಾಗಲ್‌ ಗ್ರಾ ಪರತವ್ಪ ಪರತ ವರಾನ ತ್ರಾಣ ಕ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂತಿನ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ`ಪರಿಗಡಕಾಲೊ 
ರಸ್ತೆ ನಿವರ್ಷಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (105172) 


ಡ ಸವರ ಪಾತಷ್ಠ ರಷ್‌ ನಕ 
ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮುಗಾುರಿ. (104336) 


ಇವಡಿಹಾಳ ಗ್ಪವರ್‌ ಎಸ್‌ ಇರಾನ್‌ನ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ (95570) 


2019-20 15054-04-337-0-01-423 ಟಔಎಸ್‌ಫಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂನ'ದೌಷರಗುರಿವಾ ಸವರ ಪಕ್ಷ ಪವರ ಪಲಿನಂನಕ್ತ 
R ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104177) 


209-20 15054-04-537-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ 


2019-20 


p 


15.00 


ಹಾವ್ಯಕ್ಳಿ ತಾರಾತನ ಇವನಗ ಸವಾರ ಎಸ್ಸಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (104843) 


16050 4 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ಪರಸಾಪೊರ'ಗ್ರಾಮರ ಜಗದಿ ಓಪ್‌ನರ್‌ದಾಡೇನ ನಾರ 
ಮನೆಯ ಓಣಿ) ಎಸ.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯ ಸಾಂಕ್ರೀಟ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (105101) 


10.00 


ಕಂಬಾರ ಹುಣಸಿಮರದ ಮನೆಯ ಎಸ.ಟಿ. ಕಾಲನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗುಡ-ಬೀಮಪ್ಪ ವಾರ್ಮಿಣ 


25.00 


iad 5054-04-337-0-01-423 ಟೆವಸ್‌ಪಿ 


ETE EEE Ee pEESRSSES 


ರಸ್ಟೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104972) 


2019-20 15054-04-357-0-01-423 ಬಿಎಸ್‌ಪಿ 


2019-20 


156 


2019-20 13034-04-337-0-01-423 Uoಸ್‌ಪ 


2019-20 15054-04-537-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲಾಕಿಸ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮರ್‌ ವಾರ ಓನಯ) ಎಸ ಟಸರನಗಕೂಡುವ 
ಸನೆಯ 


[ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕ ವಾರ್ಡ ಸರ733 "ರಕ್ಷ ಬರುವ ಪ್‌ ಹನ್ಮಕ್ಳ'ಪಸ್ಕದಾ್‌ ಇಷ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಪುಟಪಾಶ್‌ ಮಾಡುವುದು (105579) 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ವಾರ್ಡ ನಂ: 43 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾದಾರ ಓಣಿಯ 
ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(109421) 


ರದ ಕಣ್ಣಃ 
ಪದ್ಮರಾಜ ನಗರ, ಮುಕುಂದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಶಿವಪುತ್ರ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.(105331) 


[ಹುಬ್ಬಲ್ಲಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ: 40 ರ ಮಾರುತಿ ಸಗರದೆ ಷ್ನನ ಸಹತ ಸವ 


ದಾರವಾಡ ಸರಾಘಬಗಿ ತಾಲೂ ಇಬಕಡಷಾನ್ಸ್‌ ಸುಮಡ ಎಸ್‌ಟಿ } 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (91336) 


138 


2019-20 {5054-04-537-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ 


2019-20 5054-04-337-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ 


160 


2019-20 15054-04-337-0-01-423 ಬೆಎಸ್‌ಪಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (91368) 


2000 


, ಕಾಮಧೇನು ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಂಬ ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೊನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ 


ಕಲಘಟಗಿ ತಲೊಕಿನೆ ಬೇಗಾರ ~ಬೀಸನಳ್ಳಿ - ಜೆ.ಬಸನೆಕೊಪ್ಪ -ಎಮ್ಮಟ್ಟಿ-ದೇವಲಿಂಗಕೊಡ್ಪ 70.00 


ವಿರ್ಮಾಃಂ. (107891) 

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲಿಹರವ-ಅಲಿದಕೆಟ್ಟ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ-ತಬಕಡಹೊನ್ಯ 
[ಬಿದರಗದ್ದಿ-ಗುಡದಕುಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿಷಾಣ. (109043) 


70.10 


161 


2019-20 15054-04-337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


50584-04-357-0-01-423 ಬೆಎಸ್‌ಪಿ 


ಹರದಗೊಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಮರ ಎಟ್‌ ಇಂಟ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (99767) 


YY 


ನಂದಗೂಣ ತಾಲೂ ಕೊಣ್ಣಗವಾಡ ಸಾಪರ ಗ್ನವನ ಎನ ಎನ್‌ ಡಸರನಯಕ್ತ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105930) 


10.00 
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H ಶ್ಯ ಶೀರ್ಷಕ 


Ne) ” ಕಾವಾಗಾರೆಯ'ಹೆಸರು 


ತಸ. ವರ್ಜ 
KS ETOCS) 


LTS 
} 
{ 


4 
9 


ಧಾನ ನಡನ ಇವರ ಡನವಾರ್‌ ವಾಡು ಎಸ್‌ಬಿ. 


ಾಂಸ್ರೀಟ್‌ ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105236) 


if 


162 2019-20 


S044 3TA0-0-423 ¢ 


pS 
a 


i 
ಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ (196009) 


ಸಾಮಾನ್‌ ಸನಗಾನ ವರ ಪಡ್‌ದಮತ್ಗ ನಟ್‌ si 37ರ 


ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರು 
165 HIT TOSI 7-00-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಸಾಳ ಸಾನ ಸಮರ (ಗಡ್ಡ ಗಂಜಿಗ್ಗ- ಗೋನಾಳ ರಸ) ಎಸ್‌.ಟಿ. 7] 
ಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105907) 
166 350 T0SA-04-337-0-01-423 ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಧವಗೂಣ ಫರನ ಇರೇಬನದಿಡಾಳ ಗಾಮವೆ (ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ತುಲದಿಯಲ್ಲಿ 10.05 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106527) 
7 HIT S054-04-337-0-0-423 ಜೆಎಸ್‌ ನಂದನ ಲೂನ ಾಲಲ್ದಿ ಹ್ರುಪದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕ್‌ FoR) 
ನಿವರ್ಣಾಣ (106275) 
TINT BS ನಾನಾ ಮ ಪರ್‌ ಗ್ರಪಾರ ಆವರಣ) ನನ್‌ಟ ಕಾಲನಿಯೆಲ್ಲೆ 730 
/ ಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ (109177) ' 
SAAT 0-0-423 ಬೆಎಸ್‌ಮಿ ನಾಂದಗಾಣ3ಾಲೂಸಿನೆೌಂಫೀಷೂರೆ ಗ್ರಾಮದ (ಗಂಗಪ್ಪ ಕದಗಿ-ಸಂಗಪ್ಟ್‌ ಮರಿಬಸೆಣವರ 15.00 - 
K ಮಖೆ) ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲನಿಂಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (105920) 
5054-04-537-0-01-425 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಮಾಂದುವಕದ ಇನಲಸುಂಡೆ ಾಲೂತಿನೆ'ಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ TI 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (91332) 1 
5040-3370043 ಬಿಎಸ್‌ಪಿ | 9.00 
TNS A STS4-04-337-0-0-423 ಟಎಸ್‌ಯಿ ನನನ ನಾರ್‌ ವದನ ವಾಶಷ್ನ ಪರಗಡ ಇಲಾನದಲ್ತೆ FS | 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ (110172) 
35-25 TOSI DA-337-0-01-423 ಟೆಎಸ್‌ಖಿ ನವರ ನಮಾನ್‌ ಸಗರ ಸವ್‌ ಪನ್ನ ಪಂಗಡ ಇಶಾನ್‌ 78.00 
" ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ (110204) 
NST NS0SINI337-0-01-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ನವಮಾಸ ಎನ್‌ಸಿ ಗ್ರಾಮದಶ್ತ'ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಸಾಶೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ 0 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ (110398) 
2019-28 50540-3370 AN-423 ಬೆವಸ್‌ಪಿ ನವವಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೆ' ಪರಿರಿಷ್ಟ ಪೆಂಗೆಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 102ರ | 
| ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿವರ್ಷಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ (105336) 
2850 50S D4-337-0-01-425 ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ನವಲಗುಂದ ಲೂ ಆರ್ಟ ಗ್ರಾಮದಕ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಗಡೆ ಕಾರೋನಿಯಿಲ್ಲಿ 1535 "1 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ(105726) 
ನ ಫಾ p — ವಾರ್ನ್‌ ದಾ್‌ಪ ಯ TE 
285728 T3054-04-337-0-01-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಧಾರವಾಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೆಂಡಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತ 208.10 
ನರಲ್‌ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಅಂದ 3.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (108240) 
778 | 209-20 15054-04-337-0-01-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ Improvements to Varur Hindasageri via Kamplikoppa 52.77 
ಸೆರಲ್‌ Surshettikoppa Ganjigatti road from km. 11.50 to 12.00 
Proposed km. 11.50 to 12.02) in Kalaghatagi Tq of 
| Dharwad Dist. {CC road in Ganjigatti village limit) | 
(W.1.No:-87641) 
179 209-20 15054-04-337-0-0M-133 ABS ಕನುಂದಗೋಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಗೋಳ-ಗುಡೀನಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 359 66.51 
ಜಸರಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವದು (108665) \ 
0 08- TOANT- TIT O-N-I3 ಸ್‌ಡೆಖಿ ನಿ'ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾರಟ ರಪೋಳ 1330 
ಜನರಲ್‌ 
| | 
RI ET BOOT N-N-T5 aಸ್‌ಡಿಪಿ ಯ'ಗಂದ್ಯಾಹೂರೆ ಸನ [EEN TS 
ವಸ್‌ಸಿಫಿ .ಇ.ವಂ.106768) 
182 205-20 5054-04-337-0-01-135 ಐಸ್‌ಡಿಪಿ ನೀಳಿ 73ರಿಂದ ಸರಣರಿ'ಷಣ್ಣ ಪ55 
| ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಢ ಶಾಲೆ (ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) ಕ.ಟೀ 0.00 ರಿಂದ 16 ವರಗೆ 1 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು (108764) 
#3 | 29-20 (5054-04-537-0-01-5 ಎಸ್‌ಡಿಹಿ Construction of CC Road in Shivalli-Hanasi road via 9.03 
" ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Morab Shirkol al km. 14.25 to 14.31 in Morab Navalgund 
Taluka of Dharwad Dist. (W.1.No:-106000) 
84 | 2019-20 1S054-08-337-0-01-136 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ Construction of CC road in ST Colony of Beeravalli 74.56 
ಟಿಎನ್‌ಪಿ Tavargeri village in Kalaghalagi Taluka of Dharwad Disi. 
W.l.No:-107907) 
T3050 ಎಸ್‌ಡಪಿ ಹರದಗಾಢ ಮಾನಂ ಗ್ರಾಮದ 3 ನೌವಾರ್ಡಿಸ ಕಾಂತ್ರಾಪ್‌ 3 


kd 


ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ.ನಂ.108949) 
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“Construction of CC Road in Shivalli Hanasi road via 
Morab Shirko! at km. 14.22 to 14.25 in Morab of 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ದಿನಾಂಕ : 23-10- 


00-3700 (ಯೋಜನ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ ನಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (110416) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


pi 
2 0533 ಯೋಜ) ಧ ಸ್ಟೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವ್ಯ - ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104001) 


2020-2 15054-045154 ಯೋಜನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿವಾಡೆ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾಕ ಕಾಲೋನ 15.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104346) | 
MET 15058037 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕೆನೆ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಕಷ್ಟ ಹಾಕ ಕಾಲೋನಿಯ 15.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(104477) 


' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 020-21 |5054-04-3570 01-154 (ಯೋಜನೆ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 0 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104482) 


054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕೆಡದಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ - 


15.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131386) 


9 2020-21 |5054-04-537-0-01-154 (ಯೋಜನೆ |: 'ಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (131389) 


TOT SSDI THIS ೋಜನಿ) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಗವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131385) 
2020-21 15054-045357 0-1354 ನ 
ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ! 
2020-21 [5054-04-33 0 AN-B4 Tn 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5 SI 4-3 TAOS (AEF 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2020-21 15054-04337 0-0-54 (ಯೋಜನೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2020-21 |5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ 7 ಸಾ ತ 7 
ಜಿಲಾ ಮುಖ ರಸೆ ಅ೫ವ 
TF 200-2 [50544-535705 (RET) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
WM 2020-21 15054-04-537-0-01-154 (ಯೋಜನ) ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 


ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಮರೆಗೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ದಿಂದ 
ಹರಿಹನಕೇರಿಯವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (132797) 


ನ ಕನ ಅಮರ; ಗ; 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134121) 


ುಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯಟ್ಟಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134122) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ) (136397) 


2020-21 |3054-04-537-0-01-154 (ಯೋಜನ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2020 [5054023370 A-758 (ಯೋಜನ) ಹಂದಗೊಣಳ ಲೂನ ಗುಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ p ನ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಲೋಹ-ಜಗದೇವಪ್ಪ ಡೊಂಬರ್‌) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮ್ನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (104971) 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106233) . 


> 
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AF ಕಾಮಗಾಕಯ ಹೆಸರ ಆಂವಾಜ ಪೌ] 
[ವ್‌ ಇಾಲೂಾನ ಪೆಔದೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂತಿಷ್ಠೆ ' ಜಾತಿಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ [ON 
| | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106264) Catl-2 | 
22 TRA TOSSA AO-0-154 (ಯೋಜನ) ಸುಂದಗಾಣ್‌ ತಾಲ ಪೆಹಪತಿಹಾಳೆ ಗ್ವಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾರನಯೆಲ್ಲ್‌ 20.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾ: ದಿಂದ ಕಾಳಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
| | 
23 TT 1ST O-SIT O04 (ಯೋಜ) ಹೆಂದೆಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೇಬಾ 25.00 
ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ NS [ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾನದವಃ 
12S TAL 
2 TTT OSSIAN ಯೋಜಿತ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪೂರ 21.66 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 13221) 
3 TN TTT RET ರಾರ ತಾರಾ ಸರಿಗನಹ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 
| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಇ.ನೆಂ.119093) 
26 TT OSI TA-337-0-0-154 (ಯೋಜನ) ಘರವಾಡ್‌ ಘನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಇಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 65.24 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ - ಮೂ. 25.00 
2) ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 3 ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಗರದ 
ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರೂರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


| 


ಥೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು 
3) ಹೊಸೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಡಿಪಾಳಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಎರಡೂ ಬದಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ - ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು 
4) ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ-5.23 ಲಕ್ಷಗಳು (132868) 


| 
| 


NTT ಯೋಜನೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


T7008 7] 


ಧಾರವಾಡ ತಲಾ ನೀತರಟ್ಪಿ ಸಾವ ಎಸ್‌ಸ'ಕಾಲೊಜಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಪಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ವಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.3ರ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ಎಸ್‌ 


ಸ್‌ 
ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಪಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಇನ್ನಿ 


ಎಸ್‌.ಸಿ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡಕೊಡ ನವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ R 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಪಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ 


3 


ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕೂಡು ರಸ್ತಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 

ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನೆಂ. 8ರ ಮಣಿಕಠ ನಗರ 3ನೇ 
ಕಾಲೋನಿ / ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾ 


[3 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ( 135225) 
28 HT RST ಮೋಲಕ ಪಬ್ಧಕ್ಳ ತಾಲೂಕಿನ'ವಾರ್ಡ ನಂ: 50 ರ್ತಿ ಬರುಷ'ಇಂದಿರಾ ಇನಿ, 200.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರುವಾನಕ ಕಾಲನ, ಮೌಲಾಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಗೂ ಅರಿಳೀಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
3 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(105103) 
p — +— 
[S| ರ್ಡ ನರರ ಕೆಬಿ ನಗರದ ಪರಿಸಿಷ್ನ ಜಾತಿ 7ರರ.6ರ 
ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132916) 
Ki) Epi “ಧಾರವಾಡ ವಾರ್ಡ 'ನಂ:67 ರಲ್ಲಿ ಬರುವೆ 92.51 
ಸ್‌ದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಡಿ ಹಾಕುವುದು 
ಸ್ಥೆ ಸಿ ಸಿ ಪೆವಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು.(132928) 
3 ನರ್‌ ನಾರ್‌ ನ್‌ ್ಸ್‌ವಡವ OO 


| ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
; : 


ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆ ಹಾಕಿ, ತೆರೆದ 


ರಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (133474) 
PS ETE SEE ESTE STS ವ್‌ ಕನಕರ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಾಕ ಪವಾರ್‌ ಸರದ ಕಸ 1633 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (133189) 
——— 
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ಲಕ್ಕ ರೀರ್ಷಿಕೆ 


ನಮಗಾರಿಯ'ಹಸರು 


RO EEE ESTE NT) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಃ 


ಭೋವಿ ಓಣಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133016) ‘ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಷರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನನರ ಪಾವನ [Um 


2020-21 SOOT TINT ನ್‌ 


ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಹರದ್‌ ವಾರ್ಡ ನರ ತರನಾಡ್‌ ನಗರದ ಷಾನವಾನ 
ಓಣಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(134500) ' 


25.22 | 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


-ಪಡಿಸುವುದು.(104220) 


33 2020-7 [SOIT ET ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನರ ಸಷಕಾನಗರದ ರಸಗಳನ್ನು 20ರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ಹಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (106305) 
| 2070-5053 RET ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಹರದ್‌ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 77ರ ಅಷರಗೋೂಢ್‌ ತ್ರಯ — 300ರ 


ಕಾಲನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸೆಯನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
3 ವ = Ki ಲ" 


2020-21 (5054-04-55 7-00-4 ಮೋಜಿನ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ್‌ಕಹರದ್‌ ವಾರ್ಡ ಸ S ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಿಂಗನಕೇರ ಸಿದ್ದರಾಮೇತ್ಸರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 


Ne 
ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್‌'ನಂ77 ಕ ತಾಂಫವ ನಗನಡ್‌ ಎ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 


3] TT 0ST ey + 25.00 1] 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ಮಾಡವುದು (132867) 
3 FI EES LEE TE YU ST} ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನರ] ರ ಮಕಾಡವಾರಾಪ್ಲಾಜನಸ್ನ 7 —] 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133001) 


ATT AR 
ಖಿ ಸೆ ಅಬಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ್‌ತಹರರ್‌ ವಾರ್ಡ 3 ೫ ಕ ಸರಸ್ಸತಿಪಕ ಕೊರವರ 


40.00 
ಓಣಿಯಿಂದ ವಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133002) 


SETAE TY 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 77 ರ ಮಹಾಮನೆ ಬಡ್‌ವಣೆಯಕ್ಷ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132860) 


15.00 


2020-21 75054-043570 (RE) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಧಾರವಾಡ ಕಹರದ ವರ್ಷ್‌ ಅಂದೌಡ್ಕರನಗಕ ಒಳ 15.00 


ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133118) 


2020-21 |5054-04-5337-0-0154 (ಜನ 


ಮು ಗ ದನ ಜಂ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (133003) 


ಲ 


IW 10.37 


5054-04-30 RET 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2020-21 


ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.7 8 ಕಲಗೇಕ ಅಂವಸ್‌ಯ 
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು (132862) 


15.00 


FT 


5034-04-337-0-01-153 (ಯೋಜಕ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


1) ಹಾರ್ಡ ನರೆ. 18 ರ'ತೇಜಸ್ಥಿ ನಗರದ' ಕೊನೆಯ ಬಸ್‌ ನೆಲ್ದಾಣ 


ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. ಬಂಡವಾಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಶ್ರಮದ ಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಮನಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಡ್ಡಿ 
ಗಾರ್ಡನ್‌ದಿಂದ ಬಿಳಕಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ 

ಆ) ವಾರ್ಡ ನಂ. 22 ರ ನುಗ್ಗೀಕೇರಿ ವಿಠಲ ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಪೇವರಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷ 

ಇ) ವಾರ್ಡ ನಂ. 01 ರ ನೆಹರು ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ 


[A 


ಫ 


ಗುತ್ತಲರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶೀ. ಒಂಟಿ 
ವಕೀಲ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.20.00 
ಲಕ್ಷ (133004) 


ಅ) ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ರ ಸರಗೋಳರಯಣ್ಣ ನಗರದ ಬರನ ರಾಗ 100.00 


48 ETT OSA ITT N-0-T ToRe ~~ ದಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ'ವಾರ್ಡ ನರಕ ಯಾಲಕ್ಸ' ಕಟ್ಟ 45.ರರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡುವ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದು (134527) 
47 2070 TOTO TNS ET ಧಾರವಾಡ ಜಿಫಹ ಧಾರವಾಡ ಇಕಾ ನಿಗರ'ಜಣಕಟ್ಟ ನಡ. 7 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ 
- ನಿರ್ಮಾಣ (106266) 
1 OS NR 
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ದ ಇವ ರ್‌ 
ಸ್‌ ಇಾನುಗಾರಿಯ ಹೆಸಹ [ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 


Construction of Approach read to SC colony iu Managundi  ; 
village of Dharwad Taluk (118730) | | 


ನರವಾಡೆ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹೊಕ್ತಕೋ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊಣ7 + 10.00 
ಗೆ 


ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133104) 
ದಾರವಾಡ ಫರಮೂಹ ಮುಗದ'ಗ್ರಾಮರ ಇಸ್‌. ಕಾಕಾನ ಎಸ್‌ಸಿ ROC 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133094) 
37 ST TTT TST end) ಕಲಘಟಿಗಿ`ತಾಲೂಕಿನೆ"'ಗಂಜೀಗಟ್ಟಿ 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
32 TTT 30-3-54 (ಯೋಜನೆ) 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
33 TOT OTST IT RE) ನಷ್ಟ್‌ 7 ್ರ 1000 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132344) 
37 HET TIT SRE ಕಾಪ್ಪ ಸಪರ ಎಸ್‌ಸಿ ದಕನ7 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(132346) 
55 2020-21 SRN ಹೋಜಕೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಶಪೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋದಿ / 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು £ 


56 ET BETTS OOS ೋಜ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 


S050 3700-154 (ಯೊ 
| ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖಿ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| 


ಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / - 9.00 


೯.132356} | 


ui HE ISNA ಮೋಜಿನ ಲೂಕ 5 ವಿಸ್‌ಸಿ. - ಕಾರೋನಿ J 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ 


3 TET TOA ಕಲಘಟಿಗಿ'ಘಲೂಕಿನ ಸೋಲಾರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ / 618 
್ಸ ಎಸ್‌.ಸಿ. ; ಡು ರಸೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (132364) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಮಾಣ ಶಾಂಡಾದಲ್ಲ 10.09 


SST TAN Sn 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 


2020-2 


5054-04-335—-0-01-154 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹ ಪೊರೆ ಗಾಮದೆ 10.00 


'ಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 10.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್‌.ಹ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (133906) 
ಸ ಸ 


FETT [ACT ತ್ಲೆ ಧಾಕವಾತ ಘಮ್‌ ಮಾಗದ ಗಸ್ರಾಷುದ ಎಸ್‌ ಸ 7ರರರ 
ಜೆಲ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134299) 

RTT ON (ಯೋಜಕ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ನಾಗಲಾವಎ ಗ್ರಾಮದ 10.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


16.00 


S054-04-337-0-01-423 ಟೆವಸ್‌ಪಿ 


ಇ) 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ (410204) 


2020-21 1S0%4N4-337-0-01-423 ಟಿವಸ್‌ಪಿ ವಾಡ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ ಪಂಗಡ 
_ pd 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (104336) | 
ಗುಂಡ ಈಲೂ ಕೊರಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದಕ್ಷ ಪೌಶಿಷ್ಠ ಪೌಗಡ | 0 


TNA TS 
£ ನಿರ್ಮಾಣ (131383) 


Fs 
[eS 
2 
9 
©) 
p 
3% 
pS 
pe 
[st 
NN 


SOTTO HE ಅಣ್ಣಿಸೇರ ತಾಲಾನಸ್‌ಡ್ಸ್‌ ಗಾಮದಕ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಘಡ 75.00 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (131381) 
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ಫ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು [ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ 
ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರ್ಲಾಪೊರ'ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗೆ 15.00 ” 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಶೈಸಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(131382) 


3 


Kd SOOT TNT STS ನಗರದ ತಾಕಾ 


ಜೆ 


ರ್ಕಾಃು (131384) 


ಪೆ 

ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರ 
5054-04-337-001-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕೆನೆ ಕಾಂಡಹೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132802) 


ಸನಬಕಗುಂಪ್ಲಿ ಗಮದ್ಷ್‌ಪೆರತಿಷ್ಠ ಪಾಗಡ 11.52 
K) ಸ "ಪ KY 


tH 
po 
f 


ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132799) K 
ಸ ಪಕಾಷ್ಠ ಪಾಡ 7 


ಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿ'ಗ್ರಾಮಃ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132798) 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ`ಮಳ್ನಗವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ್‌ಪರಕಷ್ಟ್‌'ಪಾಗಡ 20.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (132206) 


7 2020-21 15034-04-337-0-0-423 ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಹತ ನನಿಯಲ್ಲಿ 20.00 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(134123) | 
16 2020-21 15054-04-537-0-01-423 & ವಲ; ಮಃ 75.00 |] 


ಮೊರಬ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಸ್ತು(135265) 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (136398) 
ಹವ್ಯ್ಗ ತಾರಾ ಇವನಗ ಸವನ ಎಸ ನನ್ನ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104343) 


ಶಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಕ ಓಣೆಯೆ ಎಸ್‌ | [ENN 
ಕಾಲನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (104972) 


ನವಲಗುಂದ ಲೂನ ತಿರೂಕ'ಸಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಕಾಸಗಂಫಡ 33.00 | 


[SS 
78 | 2020-21 


ಏಂದೆಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಃ 
ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (106275) 


TANI ಪನಾದಗಾಣ ತಾರಾ ಚ್‌ನರ್ತ್‌' ನವಕ ವಾ 
ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (109177) 
EEE ee ಹಡನ ಪಮ ಸಡನನಪ್ಗ ಗಾವುದ ಸಹ [ 


(ಶಿವಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಗಳಳ್ಳಿ ಇವರ 
ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125762) 


S054-04-337-0-01-423 ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಷುರ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯ 
(ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಈಶ್ವರ 


ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (125760) 


2020-21 |5054-04-337-0-01-423 ಟವಸ್‌ಪಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆಶುಪತಿಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
' |(ಮಲ್ಲಪ್ಪ.ಕಿನ್ನರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಇವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134165) 
ಪನದಗಾಣ ಮಾನ ಸಡಗವ'ಸ್ಪದರ ಪಡಾದನುತ್ಡ 
ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ಟ್ವ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಪರಮೇಶ ಗುಂಜಳ ಇವರ 
ಮನೆವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (134166) 


86 2020-21 |5054-04-337-0-01-423 ಟಎಸ್‌ಪಿ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಸಚಿ ಓಣಯಲ್ಲಿ 10.00 
(ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಜೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಟಗಿಯವರ ಹಿತ್ತಲವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ (134167) 
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t 


| ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ-ರೂ 
wl ಗಾಬರಿ ed ಎಸ್‌ 


? 
i 30 


ಮ 
pS 


¢ 


f] 
> 


ಫ್ರಿ 


Kd 
¢ 


p] 
[2 


3) ನಿರುಬಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 


ಗಟಾ ನಿಂ ರೂ. 26.60 ಲ 


ರಾಣ ಕ್ಷಗಳು (132869) 


66.00 


HOT SANIT TOA 


/ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಟಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ , ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತಗೆ ಸಿ.ಸಿ 
ಮುಸಮುತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
ಕಾಲೋನಿ [ಎಸ್‌ 

2) ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿಸ 


—3೨/ 


{ 
os 5034-04. 


70-01-423 


FX 


ನ್‌ಂ ರಿನ 
ಫೆವಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 


(33017) 


86.48 


2020-21 


SOSA DHA-II7-0-01-423 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ'ನಂ: 32 ರ ನಾಗ; 
(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಬಿಕೊಪದ ಬೀಳಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ 
Ce [a 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಂ.(134043) 


1 37.08 


STATI 0-0-23 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹೆರದೆ ಹಕದ ವಾರ್ಡ ನರ 325 ಕ್ಸಾಪೂಕ ತಳವಾರ ಓಣಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (134042) 


ಸ 
ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


lst ಇಂಟಿಂಡ ನಂ: 133983) 


ನಗರದ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
(106529) 


TTT OTSA 


ಹಾವ್ಗಳ್ಳ ಕಹರದ' ವಾರ್ಡ ಸಂ: `ಕೈಡನುಹಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು. (133430 


S0SZ4-04-337-0-01-423 


| 3 
| 
} 


ದಾರವಾಡ ಘಲೂನ ಧಾರವಾಡ ಕಹರದ್‌' ಪಾರ್ಕ ನಾರ 


ರಾಜೀಪ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದು. (134175) 


ಸ್‌ T700 


Ts 
| 


S094-04-337~0—01-423 


ರೆ ನಂ 22 ರೆ ಇಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ 


A 


ವಾಡ ಬ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಮಾಡುವುದು (132999) 


ಭು 


po 


97 5054-04-337-0-01-423 


27 ಕ`ಹೋಗೆಲ್ಲಾಪುರ ಗಾಃ ಫೆ 


ಮಾಡುವುದು (133000) 


ಮದ ಒ 


30.00 


p 
3 


—04-337-0-01-42 


ಗಟ್ಟಿ 


WNT 
ಮಾಡುವುದು. (134125) 


ಗ್ರಾಮ್‌ “TI 


90.00 1 


ರ 


100 2020-21 54-04-337-0-01-423 


101 


202052. 423 
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000೭] ಅಲಾಲ ಜರ ಲಂ ೧ಆರೀಂಲಲ್ಲ PCR ETF-I0-0-/ce-v0-vSgs] 1c-ocor | col | 
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000 8 


(66oce uses Fo “y- 


R 


ಮಲ / ಮಂಗಲ ಜಲ ಬಂದನು ಖಣ ಬಂ ಬಂಲ೧ಲದಿ REC EUP-I0-0-LCE-P0-rS0S 
೨ ಲಂ ಉಜಧ ೦೦೪ ಏಳು ಔರ 


TAT OI04-337-0-01-133 ಡಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ದುಮ್ಮನಾಡ EF ಇನ್ಸ್‌ Ker 


ಕಸಂ] ಸಾ! ಪ್‌ ರ್‌ Te 2% ಕ್‌ ಇಾವೆಗಾರಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ 
_ ಮೇ 1000} 
ಜನರಲ್‌ ದಿಂದ 9.20 ದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


aA: ಜಮಕ್ತ ₹ಮೇ 66.51 
ಪಡಿಸುವದು (108665) 


04-04-53 -001-133 ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 
ಜನರಲ್‌ 


TANTS FS 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


pe ಕಷ್‌ ಸಾಧ್ಯನಾ ದ 
Fre (106768) 


+ fe 60 ಸ _ pe 
125 HT OSTA IIT-0-M-135 ಡಿಪಿ ದ ತಬಕಡಹಾನೆ ಳ್ಲಿ -ಬೀರವಳ್ಳಿ ಜಂಡಾ ಗಲಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲಾ 99.48 | 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಆರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ ರ ಭಃ 4 
ಈ 
| 126 OE 04-33 0-0-135 ಎಸ್‌ಡಿ ಬ್ರಿ ರಸ್ತ ಸ ನಮಾ 74802 ರಿ೦ದ 24. [57 63 
’ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರ ಧರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (132795) 
PES EEE EEE ಪತಷಾಳ ದಡ ಎಸ್‌ಬಿ ಕಾನನಡುಲ್ತ 1609 


ಮಂ ಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 
ಯಿಂದ ಕ ಕುಮಾರೇ: ಶ ; ನಾಯರ ಶ:ಮುಸವರೆಗೆ 


ಒಟ್ಟು) 5095.87 


er 
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ಆಅನುಬಂಧ-1 ವಹಿ 
ಮಾನ್ಯ ನಧಾನ ಪಪ್ಪಾ ಸರಾ ಕ್ರಾ ಪ್ರನೇಷ್‌ ಕನ್ನರ ಸೋಯ ಸಾಸ್ಕಣಳಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ 


ನರಾವ್‌ ವಾನರ ಕಾಡಾಸಷಾಗ ಇದಾ ನಾ ನಘಾಸವೆಗ 
—— 
2] ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
p 3 | 4 p 5 
2018-2019 
improvements to Kotumachagi-Thimmapura road Wt. 
ಗದಗ ವಜಾರ್ಡ ರಸ್ತೆ ಆರ್‌.ಐಡಿ.ಎಥ್‌-22 112.75 
ಣ್‌ 62072 
———————— 
| improvements to road frorn Magadi Yerebudhihal road Km 
ಗದಗ ಸಬಾರ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅರ್‌.ಐಡಿ.ಎಫ್‌-22 49.62 


10,00 to 7.00 {W.!. 62308) 


| RN 
| ನನರ ತತವಕ ನ್‌ಾ್ಟ 162.37 


_ ee to Kalkeri Gangapur road from Km 1.25 to 
5.50 W.!. 80362 


ನವಾರ್ಡ ಕ್ತ ಆರ್‌ ಐಔಎಘ್‌-23 ಇಟ್ಟು 


ನಬಾರ್ಡ ಸೇತುವೆ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- [Construction of bridge on Haralapur-Thimmapur 10adೆ at 


4 ಗಡಣ 2 2.00 km W.!. 51804 12.98 
k ವ 
| ನನಾರ್ಡ ಸಷ ಅರ್‌ ನಡ ಎಧ್‌ 1 ಒಟ್ಟು - 1298 
_ ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಸೇತುಖೆ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌- [Construction Of bridge on Gajendragada Sorab SH-136 @ 
5 | A 2೫ krn 53.60 W.!. 62017 48 
i ನದೆಗ ನಬಾರ್ಡ ಸೇತುವೆ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫಘ- Construction of Bridge on Gajendragad Sorabh SH-136 in Km 
6 ಸ 22 104.00 and 106.00 W.l. 62900 14 
ನವಾರ್ಕ ಸತುತ ಆರ್‌ಾಎಔ ಎ೪2 ಒಟ್ಟು 123.30 
ಯೆ ು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ (ಕೋರ್ಟ 
7 ಗದಗ | 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು [ನಲಿಥು ನಿ ರೇಕಾರ್ಡ ರೂಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾಮರ' ನೂ 
¥ § ಕೂಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ವಿಮ್ಯೃಶ್ತೀಕರಣ) (ವಇ-8472) ' 
t | 
| ರಾ p ರ ದ್ಧ ನಾಸ ರಕ ರ್‌ 
$ An 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡೆಗಳು a ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145 180.04 
] ರ್‌ ಡೋಣ ಎಡ್ಸ್‌ ಇವಕಾ ಸಾಡೆ ಮತ್ತ" ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
9 ಕಟ್ಟಡಗಳು [್ರೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777 156.63 
[3 1055 ನಾನಾರ ಹಡಗ ಬಟ್ಟ 315 
Bi 
H | ಕಾಂ ಸತೇಗಲ್‌ದ್ಲೆ ನನ್ನಾ ಮಂದಿರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹೊಸ 
|" ಗಳು |ಕ್ಞಾಮಗಾರಿ) 008} 
ತೋಣದಲ್ಲಿ' ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು 
1 ಗಲು ಹೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ:॥8:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: 093 
" ಈ 6-12-2016 ) ಪ $3855 ; 
i g UN 'ಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಸವವ 
12 ಗೆದಗ 4059 ಲೋ.ಇ. ಕಟ್ಟಡ ಗಳು ವಇ-6494 214.24 
ರದನ್ಲ ನಾಡಾನ್‌ ಸಷಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಫೆಸ್‌ ದಾ 
| 13 ಗದಗ 4059 ಲೋ.ಇ. ಕಟ್ಟಡ ಗ ಸ ನು ರ 
4059 ಲೋ.ಇ. ಕಟ್ಟಡ ಗಳು ಒಟ್ಟು - 237.27 
——— FRE | 
_ | _ ಗ ಈ ಗದಗದಲ್ಲ ಡ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಪೌಕೆರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಣ ವ | 
14 ಗದಗ 421 ಲೋ.ಇ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು [೬ 66353 13.92 
ನ ಗದೆಗ್‌ಪೋ ಇ. 'ಆಡರಣದಲ್ಲ"ಡ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳೆ 
15 | ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸಕಿ-ಕೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವುದು) 0.24 
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ಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುಬಾನ 
] (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[1 2 3 3 2 5 
ಸರಸದ ಪೋನಾಸಯೋಗಿ ಇವಾಪೆಯ'ಪಾಧನಕಗಸ F 
| - ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: 
16 ಗದಗೆ 4216 ಲೋ.ಇ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು | ಲೋಣು173ಐಎಘ್‌ಎ:2017: ದಿನಾಂಕ- 22-06-2017 ) ಪ ಇ 66749 12.92 
I | 4216 ಲೋ.ಇ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಒಟ್ಟು” 27.08 
——| ) ಮುಂಡರಗೆಯಲ್ಲಿಯ”'ಪ್ರಥಮ ಪರ್ನೆ `ಇನಾಷಗ' ಹಷ್ಠವಾ ಕಾಕಡ 1 
) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಫಳ್‌ 
17 ಗೆದೆಗ | 4202 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 2) ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ: 15.82 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗ ಗರಗ ಇನ್ನ ಪನವ ದರ್ಷನ ಸಾರಾ ಇ ; 
620499 
2) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
18 ಗದಗ 4202 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇ 62045 125.01 
3) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಫಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಗೆ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ .ವ 
ಇ 64126 
4202 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು :- 140.83 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲಾನ್ಸ್‌ಗಚೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರ 
8 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ನ ಹೆದಾರಿ ಸುಥಾರಣೆ |ರ೦ದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ ಘಗಗಳನ್ನ isa ke 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಆ 67301 ; 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೋನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ SEES ನಂದ 
241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 ( ಬದಲಿ 
20 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ [ಪ್ರಸಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಣಇ; 269:- ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ| 168.91 
23-05-2017 : 
| | ನ್‌ ಗದೆಗ ತಾಲ್ಲೂಕನಸ್ಸ "ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಾಕರ್‌ ರಾತ್‌ 5 STE 
ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
p ಮ 2 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಜ ಇ 67412 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ 
4 ರಾಜ್ಯ ಹೆ ಸುಧಾರಃ ka gy iy 
21 ಗದಗ | 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ | ಸ್ಲನೀಣ: 269: ಐಎಫ್‌ಎಃ 2017 ದಿ: 23-95-2017 147.45 
ಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ `ಬಕುವ ಮುನವ್‌ಾ ಇಬುವುಜಗ ಕಾಹ — 
$2 ದಗೆ 5054 ರಾಜ್ಯ ಪಡಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ [5 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 107.60 ರಿಂದ 10820 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 4370 
ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಹೌಂದ್ರಗಡ ಸಾಕಬರಾಹ-56 SESE 
) ದಿಂದ 187.00 ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67907 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
23 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ [ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ; 349: ಐಎಘ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 10-07- 87.53 
2017) 
p ಮುಂಡರಗಿ ತಾ। ಗಜೇಂದ್ರೆಗಡೆ - ಸೊರಬ Cork ರಸ್ತೆ' ಕಿ.ಮೀ. - 
ರಾಜ್ಯ ಹದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 172,94 ರಿಂಡ 175.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545 120.00 
ನರ್‌ ನಾನ ನವ್‌ TS] 
೨೦.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67036 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
25 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ [ಅನುಮೋದನಿ ಪತ್ರ ಸಂ: ಲೋಇ: 219: ಖಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 03-05- 118.58 
2017) " 
il ಗದಗ ತಾಲ್ಲಾನಲ್ಲಿಗಜಾಂದಾಡ ಸಾರ ರತಾ ಕಮ Fat 
36 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣ [ರಿ೦ದ 96.04 ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 84.12 
43 ವಇ 77907 i 
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| 7] ] T ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
t K § 
'ತಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರ 6” ಅನುದಾನ 
| \ pe (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ENN 2 3 4 5 
H 1 ಕಾಣಾ ಲಾತನಕ್ತ ಗಜೇಂಡೆಗಡ ಸಾರಾ ಹತ ಇಮೇ 
27 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 44.00 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 4017 
| ಸಾವಾವಾನಗ ರಾಷಔ'ರ3ಮೀ 9.00 
| 28 ಗದೆಗ 5054 ರಾಜ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿಮಾಣ 15.00 
N ಜ್ತ ಈ 4 ¥ 
RS 4 
ಡ'ಸೊರಬ ರಸ್ತ ಕೆಮೀ 24.00 ದಿಂದ 26.00 
| 29 ಗದಗ pl ರಾಜ್ನ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 15.00 
EJ i . ps fs 
T ಫ್‌ 
5834 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು :- 995.12 
H ———— i 
| RT ತವಾ ವಿವರಣ ಷಾಪ್‌ ತಷನ್ಣಾ — 


a ಸಸವಾಡ "3 ಕಮೀ 1.50 ರಂದ 1600 


6725 
ಕ್‌ ಮೀ 000 ರಿಂದ 300 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪಇ 6 153.00 
ನಾನ ಮಾಡಾಕ ಟ್‌ ರ್ಮ. ದಿದ 400 ರವರೆಗೆ 
[ಸುಧಾರಣೆ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಲೋ ಇ 219: ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿಷಾಂಕಃ- 1239 
4-10-2017 ವಜ 76018 * 
ಕೋಣತಾಲೂ"ಚಿಕ್ಕದಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಮುದೇನೆಗುಡ ಹುಸಗುಂಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಳ 66539 2834 
- - ಸನ್‌ ಇನಗನ ಪನನನಾದ ್‌್‌ ~] 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ದ 3.00 ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಳ 66543 30.69 |} 
WN ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಹೂಸಲ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಕ್‌ ಕಿ.ಮೀ 13.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ್ರಂದ 1430 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67260 23.00 
ಮಾಡ ರಡ ತವಾ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ - 
ಮು ರಸ ಸುದಾರಣೆ f ks ದೌ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ [$0 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಣ 66552 57.35 
ನರಪದ್ದ ಹಾಡಾಗನ ಕ್ರಮ ರಂದ 300 ರವರೆಗೆ Roi — 
ಗಾರಿ ವಇ 66560 10.00 
ನಕ್‌ಗರ್‌ ಇಷ್ಛಕೇರ ಮೇ 00 ದಿಂದೆ 150 
( ಸರೇಗಲ್‌ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 
$5: ಲೋಇ:219: ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 4-10-2017) ಪ ಇ 43.53 
ಬಳೆಹೋಡೆ`ಶಾಂತಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಷೆಕಗ 
ಸೂ 5.40 ದೆಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
39 ನಡಗ ನುಮೋದಫೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 29: ದಿಎಘ್‌ಎಂ2೦7 ದಿ: 15-07-1 . 59.62 
2017.) ( ವ ಇ 68281) 
I§ | N ಷರ್ನಾಷಾರಕ ಇವಾಷಾಕ ಸರ್ಪ ರಂದ 450 ಹಾಗೂ 5.50 
40 ಗದಗ 5054 ಜಲ್ಲಾ ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67252 106.28 
ಮಂಗ ನಪ ಕೋಜುವಜಗಿ-ರದೊರ ಕ್‌ ಕಿ.ಮೀ 18.50 ರಿಂದೆ 
| ದಗೆ ನ್‌ [20.70ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36450 ರಿಂದ 37.00ರವರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ. 113.00 
66682 


ಗದಗ 


ಗಂಗ ಜೆ ತಿರಡೆಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಅಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 100 ದಿಂದ 
0 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣ್‌ ವಜ 31663 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 5] 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 750 ರಂದ್‌7200 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣ್‌ 
ರಣೆ ನೆ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ ಲೋಇ : 349: 98.19 
ದಿಎಘ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) 
ತಿರಹಟ್ಟ 'ತಾನ್ಲಾನ್‌ ಮಾಗಿ ಬಡ ವಕ ] 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ವ ಇ 67982) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 
44 ಗಡಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349; ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) 31.94 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಮೂನ `ಚಿಡ್ಗಷ್ಸ್‌- ನಾನ್‌ ನಂದ 755] K 
45 ಗದಗ ಶಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಆ 66659 34.00 
| ಮುಂಡರಗಿ ವರೂ ಚಿನ್ನಾ ಷರ ನಂಡ 400] 
46 ಗದಗ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಆ 66528 53.00 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಮುಂಡರಗಿ - ಮರ್ಶಾಷೂಕ್‌ ಮಾ 
47 ಗದಗ ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ವಇ 66668 98.00 
[4 - ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂ8ನ ಬೆಣ್ಣಿಹಕ್ಸ`ದೇಡನಾಳ' ಹ ಬಾಡನಾ'ಸಷ್‌ 
48 ಗದಗ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಜ 66688 ' 99.00 | 
ನರಹರ ನಾನಾರ ಎನ ನಾಗಾ 
4 ಗದೆ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಕ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂದ 1420 ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 165.57 


ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67939 


.ಗದಗ 


5054 


R ನರಗುಂದ`ಪಲೂಣ'ನರಗಾಂದ ಸರಕಾಡ್‌ ಮೀರ ನನದ -1 
ಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ [39 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817 203.13 


1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 


ಸುಧಾರಣೆ |ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಇಎಘ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 3-5-2017.) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ `ಅಜೆಮಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಹಾ 3 ಕರಡ 


374.50 


ಗದಗ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಫಿ NT 


ಸುಧಾರಣೆ 


'ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 1180 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಖಎಘ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 3-5-2017.) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ ಡ ರಿಂದ`ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗಾಳ ಜಳಷಡ 


75.00 


ಗದಗ 


5054 


th 
39 
b 
[oY 
ut 


ಕೋಣ`ಪಮಾಣ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯೆಕೇದೇಕ ನ ಪರಡಗಸವಮಾಗವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ರಣೆ |[ಅನುಷಹೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಘಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 3-5 


2017.) 


20.00 


ಗದಗ 


5054. 


§ 
38 
[೨3 
ಈ 
% 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ 'ಹೊಳಲೂರ ಸೋಪನ್‌ಟ್ಟ ಮತ ಅಸೂಟಿ 
ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66768 (ಬದಲಿ 


ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 


ದಿಸಾಂಕೆಃ- 3-5-2017.) 


27.00 


[o 
[ed 


ಗದಗ 


ಕನನ ಪವಮಾನ ನಾ ಹರಾಪನನ ನುರಡಗಿ ಸಜಮಾಗಡ ಕಸ್ತಯ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ 725 ದಿಂದ 775 & 
ಜುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ 


ಸುಧಾರಣೆ |ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 6726 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 


ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 3-5-2017.) 


EF] 


54.78 


56 


ಗದಗ 


5054 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
6% 


ದಗ ತಾಲಾಕನೆ ಎನ್‌ಹೆಜ ರಂದ ಚಕ್ಥಡೌರಗೋಳ `ಪಢಷನಡ 
'ಮದಗಾನೂರ ರೆಸ್ನೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ( ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ' 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 800 ದಿಂದ 860 ರವರೆಗೆ ( 
ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ 175955 


54.00 


ಧೀ 4 ೦ 44 


gy 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಪಿ & (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


} 


ಅನುದಾನ 


1 2 5 
| ; ತಾಮಸ ಕದ ಸಮಾ E30 
57 ಗದಗ 5054 ಜಿಲಾ ವಕೆಗೆ ರನ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ 113.00 | 
ಈ 7 ಹ್‌ ದಂಡ್‌000 ] 
58 ಗವಗ ರಸ್ತೆ p 931 CRM 2017 Ot & 47.12 
ನರನ ಮೂರ ಇನ್‌ಹಾಪ್ಪ ಸರಗಾಂರ ಮ ಪ 
<9 ಗದಗ 5054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಣಿ 45.00 
wp ವಣ 7163 
| ದೌ `"ಹಲೂ 
60 | ಗಡೆಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ |ಗಂಗಾಪಾರ ಗ್ರಾಮ 
ನರಗುಂದ ಘಲೂಕಿನ 
7 ರಲ್ಲಿ 
61 ನದೆಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮ 
Y ಸತವ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ'ಪಾನ್ನಗನೊರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರಗೆ 
pS { ಗದಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಲ ರನೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮ ಜಾಂಬರೀಕೆರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ದುರಸಿ ವಳ 87643 ( ರೂ: 150.00 046 
2 (A FAS i ಈ F 
ಗದಗ ಪನ್ಗಾನಕ್ಸ'ಹಗನಾರ ಹ್‌ ನ್‌್‌ 1 2] P 
ಸ ವ ಳಾ ಸಿ ಪುಸ್ಸ್‌ ಗಃ Sak APA 
ಗದಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ [ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಇ 96895 0.27 
ಗದೆಗ ತಾಯ್ಡಾಕನ' ಯಲಿಕಿರುಂಜ ಪೆಂಕಟಾಪೂರ 
10.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 
ದ 5054 ಜಲಾ ಮುಖ ರಸೆ ರಣೆ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 280 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀ 
ಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಕ NE 4 
ick ಸ್ರ ರ್ತ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 96969 0.27 
—— ಧಾ ಳಾ ನಾ ಾಮಾಜರ್ವ್‌ಬಥವಾವ್‌ ದ್‌ ಜಾ] 
ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತಯಸನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ ಬೀ 
ಗೆದಗೆ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಹ ರಸ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ (ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ: 87546 046 
ದ [3 ಇತ ky ol 
iD ನ ಲಕ್ಷೇತ್ಸರ ಗಂ ಕಿಮೀ" ರಿಂದ 820 ಕವರ್‌ ಸಾಧಾರಣ 
ಗದಣ 5054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ |್ಲೂ. 30.00 ) ವ ಇ 87549 0.46 
ನಿ, 3ಜಿ ನ, FY py ನ್‌ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಒಟ್ಟು -! 2528.93 
———— 
ಗದೆಗ 136.91 
i 
| 042 
_ 4 
i | 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು! 337,33 
————— 
ಕನ ಬಾಗಾಕೋಟಿ ಎಕ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹ-೨? ರ ಕಿಮೀ. 
ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು 83.30 ಹಾಗೂ 89.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 26809 ವಿಕಿ 
ಸ ಕೋನ ವನೂ ಬಾಗಾ ಬಳಗನ ರಾಗನದಾ ರಾಷ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸವಗ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 80.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇಕುಪ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68265 ಮ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3 SEE 4 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಾರವ ರಾಹ್‌ 5 


ಪ್ರಮಾ ರ್ನ 
(ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68369 (ಬಡಲಿ 


BS 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಫಘ್‌ಎ 2017 199.75 
ದಿನಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಾರದ ರಾಜಾ ರ್ತ್‌ಸ್‌ತಡೆ ನ್‌! 

5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು 15 ೬ 68081 p F 72.97 
| 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಒಟ್ಟು :- 495.42 


| ¥ ಫಗ ನಕ್‌ಹಾದಿಸೋಳ ಕ್ತ ಕಿಮೀ 490 ರಲ್ಲಿ ಸೌಪಷೆ ಮ 
5054 ಜೆ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 63142 142.78 4 
| ಸ , ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಬನ್ನಿಪಾ ಪ್ರ ಕ್‌ ಕಿಮೀ 2.00 ರಕ್ತ ಸೌತುಷ 
ಗದಗ 5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು [ರಾಣ ವ ಇ 50163 77.60 
ಸ್ರ - ಗುತ್ತ ಮ ಕಸ ನರ್ಮಾನ ಇ 
ಗದಗ 5034 ಜಿ.ಮುರ ಸೇತುವೆಗಳು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಐಎಘ್‌ಎ 114.73 


2017 ದಿಷಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 


ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ಕಸ್ಟ ಕಿ.ಮೀ. ೨.೩. ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕರ್ಲ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವಜ 
68466 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ' ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯ ಲೋ ಇ 349 


7% ಗದಗ 5054 ಜಿ.ಮುುರ ಸೇತುವೆಗಳು pF] 13.21 
ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿಸಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 
ಗದಗ ಕಾಲೂ ಇದಕ `ಫೊನ್ನಾಪೂರ ಕರ್ಮ ಕಕ್ಷ ಸತತ 
2 p ' ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 
77 ಗದಗ 5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು |ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 03-05-2017.) ವ ಇ 69143 166.11 
3 A ನ CEES ESET] 
78 ಗದಗ 5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080 KN K 57.74 
3 ಮರತು 
ಗರಗ ಪನಾಮಾ As 
ರಿಂದ 134.85 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ ಕೂಡು 
79 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ಯಾಕ್‌ ವರೆಗೆ ವ ಇ: 81074 193.19 
ಗದಗ ನಗರದ ಗಂಗಿವತ ರೊಯ್‌ ನಿರ್ವಾಣ ನ್‌ 
137.54 


ಘ ಹೊನ್ನಿಗಸೂರ ಗ್ರಾಪಸ ಸಲೋನಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68446 fl 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಬ ಕಗ ಸಿಸಿ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 77552 € ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಪತ್ರಸಂ: ಲೋಇ: 192: ಐಇಎಎಫ್‌ಎ:2017: ಭಾಗ-2: ದಿನಾಂಕಃ- ॥-01- 204.44 
2018) 
ರೋಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು; 210.46 
ಸಿರಹಟ್ಟ ಮತಕ್ಷೀತ/ಎಸ್‌.೩.4) ಯೋಜನೆ" Ke 
ಮುರಡರಗಿ"ಪಮನಕಲಔಕ'ಗ್ರಾಮದಕ್ಷ ಪರಕಷ್ಠ ಹತ ಕಾಕೋನಿಯಕಿ 
83 ಗದಗ 3೪೨4 ಎಸ್‌:ನಿಖಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 68186 4.79 
————— | Fo Er ಸ 7 ್ಳ 
.1ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಬಟ್ಗಾಕ 
py ಗದೆಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿಮಿ. ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 96.21 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ :77455 - 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ ಕ್ಲೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 
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101.00 


} 
ಸಸಂ : ವಿಭಾಗ | ಆೆರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 5 
5 Ke 
. | 7D | (ರೂಖತ್ತಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 5 
f ಹತ್‌ ಹಾ 7 
ನ್ಯೂ ಗ್ರಾಷಾಡ ಪರಿಕಷ್ಟ ಜಾತ ಜನಾಂಗದವರ ನಪೂನಿಗಕ್ಸ್‌ ಇ. | 
PR 4 ಮ್‌ ಸಿವಿ C ಸ K N | 
85 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 68316 31.09 
ನ § ಗಮಾಗುಂದ'ಗ್ರಾಷದ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ 'ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. 
86 A 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಡಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುಡು ವ ಇ 68510 - 


87 ಗದಗೆ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. 
i. 
88 ಗದಗ } 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ 
-] 3 0 ಹಾಳ ಗುಕತ್ತಿ) ಪ್ರಿ ರ ವ j 
£5! ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಿರೇಹಾಳದಿಂದ ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ ವ ಇ 92512 ಸಂ 
ಹಾನ್‌ ಪವಮಾನ ನಾಡವರ ಸ್‌ ಇಕಾನಯಲ್ಲ'ತರಾಡ mm 
90 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 92 8.35 
— il 
91 ಗದಗ - 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 4.55 
— 
| ಮನೆಯಿಂ: 
ಸ್ಲಮನಿ 
92 ಗದಣೆ 5058 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. | 4923 
| 
_ , | 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕನ ನಾಗರಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ದಿಂದ ಎಸ್‌. ಸಿ 
93 ಗಡಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ[ ಸ 
A ಃ ಗವ ನ ಗವ ಹ ನ್ನನನಮ ಬಯ ಸ್‌ 
94 ಗಡೆಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 94487 78,72 
y ¥ Rs 
in ಘ್‌ ನ ನರಸ ದ ನವನ ನ ನನಾದ ಕ್ಟ 
| 95 ಗಧಗ ಸವ: ನಿರ್ಮಾಣ ಪ 94934 131.18 
| ಸವಗ ಸಾಲ ಪರ್‌ಕೊಔಗ್ರಾಮದ ಪೆಜಾ`ಾಕಲೊನಿಯಬಲ್ಲಿ`( ಆಶ್ರಯೆ 
ಕಾಲೋನಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಇ 94729 1148 
491.13 
ಪುನಡರಗ ತಾನ ಶಂಗಟಾಲೂರೆ `'ಗ್ರಾಮೆದೆ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ! 1 
ಣಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 91146 | 
ರ 29.99 


Page 7 044 


pe 


TT p ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
3ಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 | 5] 
ಧ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಸ್‌. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾ3'ಕಾಲನಿಯ 
98 ಗದಗ - ಉಪಯೋಜನೆ ಏವಿಧ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.'ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 87395 22.31 
_ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಬುಡಕಟ್ಟು [ರೋಣ ತಾಃ ಭೈರನಾಪಾಕ` ತಾಂಡಾದ ಎಸ್‌ ಕಾಲನನಯಕ್ಷ`ಪಂಕ್ರೀಟ್‌ me 
99 | ಸದಗ Ne RO ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 90205 ಸ 
—— ಗದಗ ತನ್ಲಾಸ ಅಪ್ಯಂತ ಗ್ರಾಪರ ವರಹ ನ್‌ ಇವಾ ವಾವ K 
105 ಗೆದಗ 5054 ಗ ಬುಡು ರಾಮಣ್ಣ ಅಳವಂಡಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 12.99 
ಉಫಯೂಳಿಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 88723 | 
| 87.66 
J SS 
5654 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಒಟ್ಟು :- 1253.84 
Fa ] 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಕಾಲೂರ ಗ್ರಾನಾರ ಮುನ್ಯ ಕಯದ ಆಕ್ತಡ್‌7 
| ಎಸ್‌ ಟಿ) ಕಾಲೊನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸುಭಾರಣೆ ವ 
- f ಇ - 77537 ( ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋ ಇ: 192: ಐಎಫ್‌ಬಿ: 
ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
101 ih 2017 ಭಾಗ-2 ದಿನಾಂಕಃ- 11-1-2018 220.76 
L RK: ಮುಂಡರ ತಾಲೂ ತಂಗಟಾರಾರಗ್ರಾಪರ್‌ ಪಾ ನಷಾನಷ್ಪ 1 
102 ಗಿವಗ ಸಿಳ್ಳಾಸಿ ಬಿಎಸ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 68271 22.35 
ಮುನಡರಗ` ತಾಲ ಹೆಸರಾರುಸ್ರಾವಾರ್‌ ಸಪ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
103 ಗದಗ . ೨054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 'ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 68257 ; 0:10 
್‌ —y ಪತ್ತ ಸಜಾಡರ ಇರಾ ಹಾಡ್‌ ಸಾ | 
104 ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಟಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು 170.49 
| ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970 
f } ನ ದರವಡ ಗ್ರಹರ ನ್‌ ಆ ಇನಾನಡ ನರಾವ್‌ ಕ್ವ —] 
105 ಗಣಗ | 5054 ಟೆಎಸ್‌.ಹಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68452 3.78 
+ K ನಾಗನ ಸನ್‌ ನಾಡ್‌ ಪರಾನ್‌ — 
106 ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68488 2.35 
K t § ಯಾ.ಸ.'ಹೆಡಗಳಿ ಗ್ರಾರದ ಎಸ್‌ಟಿ ಇನಾಂಗದ ಪಕೂನಿಗಳ್ಸ ಸ 
107 ಗ ಸಲ್ಲ ಭಎಸ್ಟ್‌ ಪಿ: ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68453 21.48 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `'ವಿಸ್‌. ಎಂ ಕಷ್ಟಾ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಪೆಂಗಡದ 
ದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.೩ 4 fe ಶಿ 
108 nen ಬಎಸ್ಟ್‌ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿವಿಧ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಆ 87925 75.20 
ಗದೆಗ ತಾನ್ಲೂನ ಅನ್ನಂಡ ಸ್ರಾವದ ಮಾಹಾ ಸಗರದ ನಾನಾಡ್ಸರ 
109 Td ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 88735 65.75 
Fe | ಗದಗ ತಾಲೂಕ ನೀನಸಾಂದ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌ ೬ ಇರೂನಡನ್ಸ್‌ ಇಂಡ 
110 ಗದಗ ಸಯಿಸ್ಯಿಟೆಲಸ್‌:ಬ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 94773 31.28 
f ರಾ 
ಗದಗ ಕಹರದಕ್ಸ ಪಾನದ ಪಾನ ವಾಸನ ತನ] 
1 ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 94849 26.85 
೯ | R ಗದಗ ಸಹಕರ ಗಂಗಿವಡದ್‌ `ಪಪಾ ಇಷನೆಡಕ್ತ ಪತ ಕ್ಟ 1 
112 ಗದಗ 5054 ಟ.ಎಸ್‌.ಏಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 94530 94.49 
Rg 
| ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಪಂ ಕಾಲೋನೆಯಲ್ಲಿ `ನ ಕ್ಸ | 
113 ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 94694 27.34 
r ್ಷ ನಪ ಷ್‌ ಇಕಾನಡ್‌ ಸನಾ ನರ ನ ] 
114 ಗದಗ 0೨4 ಟ್ರವಸ್‌:ಖ; ಕಾಲೊನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ ವ 94889 42.02 
.- ನ ಗದೆಗೆ' ಎಸ್‌ ಎಂ'ಕೃಷ್ಣಾನಗರದ ಆಕ್ರಯ ಇಪೊನಿಯಕ್ಷ ಸಷ ಓಡಾಸಯಳ್ಸಿ I 
115 ಗಡಗ ಸಲಿಸಿ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 94546 | [_ 168.01 
[ 
972.25 
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| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


Ke 1 | 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ ps | ಅನುದಾನ 
y pd (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


; 3 


ಲ್ಹೂಕನ ನಾಗರಮೆಡುವು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ T 


ಗವೆಗ iC A 4 
| 116 1ಡಿ ಉಸಯೋಜನೆ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 87166 [ 5.70 
| ಗದಗ ಬಗರಡ ಮೆಕಾನಗಲ್ಲಿನೆ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಲೋನಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ 5054 ಟಿಎಸ್‌ ML cat SSR SE VOR Td ASR 
117 ಗದಗ ುಣೌ ಈ ಬರುವ ಜರಂಡಿ ನೀರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 455 


ಕೋಣ" ಮಾಡರಗೇರ ಗ್ರಾಹದ ಎಸ್‌ ಟೆ” ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


118 | ಗದಗ (ss ಶಿ. ಬು ಸ ರ್ಮಾಣ ುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರವ್ವ ಹಷೂಜಾರೆ ಇವರ 5.47 
ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ವಳ 92525 4 
— ಗ್‌ ರ್‌ 
1 ಇ ಟಿಎ ವಿ ಬುಡು [ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗಾಮದ ಮಾರುತಿ" ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ 
119 ಗದಗ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 88868 5.05 
20.77 


| | 


& i | TEST 03.02 


ತನ ಪಾಸ್‌ ಕೃಪಾ ಇಗ ಪರಗೂಢ ಪಂಜೋಡಿ'ಸೌಗವಿ | 
ವ ವ ವರೆ ರುಡಾ೦ಬರೀಕರಣ 
120 ಗೆದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಏ.-ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 0.08 
69199 
ಕೋಣ'ಘಲೂಕ"ನಡಗುಂದಿ-ಕಳಕಾಪೂರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 4೨0 ರಿಂದ ) 
121 ಗದಗ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವೆ ಇ 69216 23.26 
ಕಾನ ಷ್‌ ನಡಗ 5ಕಹುಣಸಿ ಸಂರೆಗವಾಡ 
12 ಗೆದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹ.-ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊನ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 22.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಮರು 1 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 69652 
| ಕ Ha ರೋಣ ಮುದೇಸಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ಕ್ತ ಕ.ಮೀ 10.00 ಅಂದೆ 1.10 ರವರೆಗೆ 
123 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಔ.ಪಿ.-ಸಾಮಾನ್ಯ [ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 69193 1499 
124 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಿ.-ಸಾಮಾನ್ಯ [ಬಗ 86.45 
ಪಿಎನಿಮಿ 
ನ ವ § ಸಾರಾ ಕಂಡ ರಡರೆಗ ಕ್ಥೆ | 
35 ಗೆಡಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಿ.-ಸಾಮಾನ್ಯ [ಗರ್ಮಾಣ ವಇ 68394 12.20 
ಪ್‌ ಸಾರಾ ನಂದರ ಕವಕಗ್‌ತ್ತ್‌ -! 
[ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 68307 2 2.92 
ಗಡ ರ ರಂಡೆ 750 ರಡರೆಗೆ ಕಸೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ವಣ 67977 3.93 


ಕಸಯ್‌ರ್ಮಿT ರಂಡೆ 10.00 


pS 
[at 
[2h 
8 
$9 
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3] 
[2 
1 
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ಫೆ 
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[sl 
| 
kK 
ps 
[] 
[5 
$ 
[| 
id 


ಮುಂಡರಗಿ ಕಾ ಒಂತ್ರಿಶಿ 


ರಸ್ತ ನಿ: 
pe) 


31} ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.೩ಿ.-ಎಸ್‌.೩.ಪ. [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೈನಾಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲೂಡೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ * . 
We si. ವ ಇ ೨0587 
1 NN 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


| ಆರುಗಡೆಯಾದ " 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 5 
ಣಗ ನರೇಷಾಕ್ರಾನುಡ ಎಸ ಸ ಇಷಾನಿಡ್ಸ್‌ ನ್‌ ಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಮಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾದರ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇವಪ 
5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ.-ಎಸ್‌.೩.೩. (ಗ್ರ _ = 
ಗ ಅಸೇಡಿ ಪವನ್‌ ಸಿಖ ದ್ರವದ ಮಾದರ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ವ ಇ 90603 10.44 
ಶೋದ ತಾ ಯಾ, ಸ. `ಹಡಗಳಿ ಸ್ರಾವದ ರನನ ಪಾನದ 
" 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಏ.-ಎಸ್‌.೩.೩. [ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಡಿ. 12.92 
ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 90419 ” 
ತಿರಹಟ್ಟ ತಾ ಹರದ್ರ್‌ಯಿಂದ -'ಪಂದ್ರಾತಾಂಡಾ`ರವರೆಗ'ಕ್‌ಸಾಧಾರ 
5054 ಎಸ್‌.ಡ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. ಮ್ರಾಡುವುದು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 150 ವ ಇ 87169 50.99 


305 ಎಸ್‌ಡಿ ಒದ್ದ 


139 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಏ. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಃ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ 'ನಕನಯಲ್ಲಿಾರತ್ರೀಡ್‌ 
ರಸ್ತೆ "ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 89975 


5 


5454 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ. 


ಮುರಡರಗಿ` ತಾ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 89976 


— 


ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ರೋಣ'ತಾ'ಪುರ್ಕೆಗ್‌ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಇ 88689 


—— 


ಗಡಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಗದಗ 


re ತಾ ಹಾಸ ಹಡಗ ಸ್ರಾನಾಡೌ ಎಸ್‌ 'ಆ'ನಕಾನ; — | 
[ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಡಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 90421 - 


ರ್ಯ ತಾ ವರನ ಹ್‌ ಇನ್ನಿಪಾನ್ಪ ಕನ್‌ 
ರಲ್ಲಿ (ಮಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 87171 


26.12 


CEES — 


-] 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಹೊಸಳ್ಳಇದಗಿ ಮತಿಗೇರಕ್‌ಮೇ 380 ರಂದ 80ರ 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಗೀಕರಣ ವ ಇ 69408 ( ಅಂ ಮೊ 47.07 ಲಕ್ಷ) 


140 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 12.53 
ಗದಗ ತ ವರಕದಟ್ಟ ಅಸಾಂ ಮ್ಹಾಸಮಡ್ತ ಕ್‌ ನಂ & — 
3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌ ವಾಯ್‌ [500 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 88792 62.39 
ಗದಗ ತಾಃ ಗದೆಗದಿದ ಎಸ್‌ಫೆಚ್‌-6 `ರಷಕೆಗ್‌ ಮುಂಡಗ ಕ್‌ 
ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ ಕಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 23.16 
ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 87396 
ಗದಗ'ಈಃ ಹರ್ರಾಮೂರ'ಇಮಮಾರ ರಮ ದಂಡ 3 1 
143 ಗದಗ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ [ಗ್ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 86935 15.46 
- ” ನಡನ. ತಾರ ಹೊೌನ್ಮಾಪಾಕ ರಸಾ ಕಂಡರ ರವ — 
144 ಗದಗ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 92529 59,74 
§ | ರೋಣ ತಾಃ ಮನಡೌಸೆಗುಡ' ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ದಿಂದ 7.00ರ 
145 ಗದಗ 3034 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ [ವರ್ರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 89732 36.12 
Ww R ರೋಣ ತಾ॥ ಮುಕಿಗೇರಿ ನೆಲ್ಲೂರ'ಪ್ಯಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 200 ದಂದ್‌850 ರ 
146 ಗದಗ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ [ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 89847 33.61 
ರೋಣ ಠಾ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹೆ-63 ದಿಂದೆ ಗುಳಗುೂ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 
ರೀ 33 3 ವರೆಗೆ ೮ನೆ ಮರು ರಣ 
147 ಗದಗ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರೆ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 21.65 
89851 
ೋಣ ತಾ ಥೈರನಾಷಾಕ ಪಡೌಗೋಳ ನಾಟಾ ನಾಗರಾ ಕ್ಸ್‌ - 
" ಕಿಮಿ ( y ರ FN ದೀನ : 
148 ಗದಗ 3054 ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ [ಕಿ.ಮೀ. 480 ರಿಂದ 10.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 51.58 
88693 [ 
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ವಿಡುಗಡೆಯಾಬ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸಧು ps ಅಮದಾನ 
HU ಹ್ಹ: Fo 
J } (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
4 RC 
ಠಾ ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 040 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕೆರಣ ವ ಇ $9696 19.80 


ನನನ್‌ ಕನನ ಹಾದೇಸಗುಡ ಆಸೂಡರ್ತ ಇಮೇ. 12.10 ರಿಂದ — 


14.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 89731 40.03 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಃ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ - ಸಿರಹಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ” 

ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕೆರಣ ವ : . 123.19 
ಮಖನರಡರಗಿ`ತಾ ಮುಂಡರಗಿ - ಘಟ್ಟಿ ನ್‌ ಮ ISಂದ 


42.42 
80.02 
ರಷ್ಟ ತಾ ಆ್ಗಾರ ತಣ್ಛೀರ"ರಸಇ.ಮೀ. 000 ದಿಂದೆ 300 ರವರ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 87159 48.72 
ನನ್ನವ ಸ್‌ ಇಸಾ ಕ್ರಾ 77 ಕಂಡರ ರವರ | 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 87161 44,68 


ಸುರಕೋಡ ಕ್‌ ಕಮೀ. ₹00 ರಿಂದ 260 ರ 


& 2k 
Ce Cl. 
34 
St a 
PY FO] 
1 ಶು 
ಟಿ 
೫ Chel] 
p 
Ke 
pl 
3 
w 
[ei 
2 
UW 


334 ಸ.ಎಂ:ಡೆ.ಎಸ್‌'ವಾಯ್‌ ಒಟ್ಟು :- 


812.77 


| 
3054 SH (M) 
1 ಗದಗ ರಾಜ್ಯ ಷವ್ದಾರ ಕೆಗಳ ಮಾ ಬಾಗನನಡ-ವಾರಂಗನಡೊ'ರಸ್ತ ಪಾತ) ಕಮ 
27 ರಿ 


್ಣ 
ಸ್ಯ ಹುದ್ದಾಲ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಂದ 100.27 ಮತ್ತು 40.87 ರಿಂದ 126.51 ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ 2.87 
೯ಹಣೆ. (ವ.ಇ.649) 
3 ಸವಗ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಪ ಗದಗ ಪರಾ ಆರಧಾನೌಡಕರ ರಹ ರಸ್ಥ್‌ಮೀ 1525 ಕ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 134.85 ಮತ್ತು 140.45 ರಿಂದ 147.38 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ 313 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ” 
3 | ಸದೆ —- 3 ನ್ಮ ಪೆದ್ಧಾರಕಸಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂೋನ ಗಷೇರದ್ರಗಡ್‌ ಸಾರವ ರಾಹಿ“ ಕಮೀ 97 ರಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 108.14 ಮುತ್ತು 109.00 ರಿಂದ ॥18.00 ಮತ್ತು 12180 ರಿಂದ 123.40 ಮ್ಹತ್ತು 
124.50 ರಿಂದ 134.97 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 4.10 
Ni ಕೊರೆದಭಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
Ww ಸಡಗೆ 3057 ಹೆದ್ದಾರ್‌ಳ 
f ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಕಾರವಾರ ಇಳಕೆಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ 
227.00 ರಿಂದ 229.00, 233.00 ರಿಂದ 236.00, 237.00 ರಿಂದ 240.00 4.31 ' 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು) 


W 


ವಗ ತಾಲೂಕಿವ ಮಗಲಕ ನಾಗಕರಾಗಸವೆ್ದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-57) 


ಕಿ.ಮೀ 89.27 ರಿಂದ 100.27 ಮತ್ತು 110.87 ರಿಂದ 126.51 ರವರೆಗೆ 


& N 11.48 
ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
er A —+- R _ 
8 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧ ರಸಗಳ ಗದಗ ಪಮೂಕಪಷ'ಆರಭಧಾನಿ-ಜಳಕೇರ ರಾಹೆ.-45 ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದೆ| 
i ನಿರ್ವಹಣೆ 134.85 ಮತು 140.45 ರಿ೦ದ 147.38 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ f 
ರ 12.58 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
7 ಗೆದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಘಕ್ಗಾಕ ಕೆಗಳ ಗೆದೆಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಳ್ಳಿ ನನಹಮುಮುಚಿಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-83) ಕಿ.ಮೀ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' 123.20 ರಿಂದ 124.80 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 105 


L R 
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-— 
T ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
| ಸಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 p 3 4 5} 
FS ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸಗಳ ಗದಗ ವಾ SEE RTH EA 
ನಿರ್ವಹಣೆ 108.14 ಮತ್ತು 109.00 ರಿಂದ 118.00 ಮುತ್ತು 121.80 ರಿಂದ 123.40 ಮತ್ತು 
124.50 ರಿಂಡೆ 134.97 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣ 17.15 
9 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಗದಗ ತಾಲೂಕನ'ಪರವಾರ ಗಾನಾ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 221.7] ಕ್‌ K 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 227.00, 229.00 ರಿಂದ 233.00, 236.00 ರಿಂದ 237, 240.00 
೦ದ 24193, 245.64 ರಿಂದ 245.9 ಮತ್ತು 246.21 ರಿಂದ 27160 27.28 
[ MS ಮಳೆಗಾಲ ನೆಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
30 ಗದೆಗ — 3053" ರಾಜ್ಯ'ಪೆದ್ದಾ ರ ಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ`'ಹಕನ್‌ ವಾಷ್‌ ಸಜಾ ಗದತ 1] 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ (8 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 0.00 
11 ಗೆದೆಗ 3054 ರಾವ ಹೆನ್ನಾ ಪಣವ ರಾನ್‌ ಪರವಾ ಕೈಗಾ-ಇಳರ್‌ ರಾತ್‌ 73 
ನಿರ್ವಹಃ ‘ ರಿಂದ 247.51 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ (ಭೀಷ್ಠೆಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲಿ) ನೀರು 
ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಪೈಷ್‌ ಔಟ್‌ಲ್ಪಿ ಸೈಟ್‌ /ಕ್ರಾಸ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 5,24 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಿರ್ವಹಃ 


3054 ಹ್‌ ರಸಗಳ 


3 


“er ತಾಲ್ಲಾನ ಗನೇಂಕ್ರಡ ಸಾರ್‌ ತಾ 


ಹಾಗೂ 106.50 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


0.00 


ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆ ದುರು 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಗ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಾರವಾರ ಇಪ್ಪ ಕ್ತ ರಾಪರ್‌ ರಕ್ಷ 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಸ್‌ 'ಕಸ್ತಗತ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌” ಸ್ಟ್‌ ರಾ.ಹೆ6"8ಮ್ಮೀ””23700 ರಲ್ಲಿ ———— 


ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಯ್ತಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು 


R ಕಿರ ರಾ.ಹ-4೨ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 13130 ರಿಂದ 
137.49 ವರೆಗೆ ಮ ಕಲ್ಲು ಅಳವಡಿಸಿ, ಕರ್ಬಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೇಟಿಂಗ್‌ 


5.21 


ನಿರ್ವಹಣೆ 6.84 
ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗ ಧರ್ಮೋವಪ್ಪಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪೇಂಟ ಬಳಿಯುವುದು 
16 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಫೆದ್ದಾರಿ' ರಸ್ತೆಗಳ" [providing CC. Camera for 02 days road Traffic Census | | ~] 
ನಿರ್ವಹಣೆ Programme 2019 on SH Roads (Camaras Road both side) 
[E [A (Total 4 SH, 8 Traffic Count Post) 
17 ಗದಗ | 3054 ರಾಜ್ಯ ಷೆದ್ಧಾರ ಗಳ Carying Traffic Survey for a continuous periodic of two days 4.40 
K ನಿರ್ವಹಣೆ (02 days) round the clock by using Videos camera as well 
counting and classification of vichecles both side Upstream 
& Downstream traffic for 2 lan 3 
3] [i 3054 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರ ಸಣ ನೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಾರವಾರಕೃಣ-ನನರ್‌ದವಾ್ಯ್‌ ST } 
ನಿರ್ವಹಣೆ 271.60 ದಿಂದ 296.90. 297.90 ದಿಂದ 300.015, ಹಾಗೂ 303.47 ದಿಂದ 
೨ 06 ಹಾಗೂ 304. 80 ದಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ 5.07 
ಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
i 19 — ಗದಗ iss ರಾಜ್ಯ ಸದಾ ಕ್‌ 1ನ ವಾನ್‌ ಹಮ್ಮಡಗ್‌ ರಾನ್‌ ಸವಾ Ke 
ನಿರ್ವಹಣೆ 82.80 ದಿಂದ 85.00, ಕಿಮೀ 85,21 ದಿಂದ 89.515, ಕಮೀ 98.90 ದಿಂದ 
99.70. ಕಿಮೀ 99.82 ದಿಂದ 100.60 ಕಿಮೀ 100.72 ದಿಂದ 100.90, 
Be. 101.275. ದಿಂದ. 103.00, .ಕಿಮಿಃ 103:51-.ದಿಂಡ: 111.85, -ಕಿಮಿ: 
111.90 ದಿಂದ 11420, ಕಿಮೀ 114.35 ದಿಂದ 115.30 ಹಾಗೂ 115.39 5.23 
ದಿಂದ 144.80 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹ 
[20] ಗೆದಗೆ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ`ರಸ್ತಗಳ "ರೊ ಮಾನ್‌ ಹಾನ್‌ 7ಪಾವನಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾ & 
.ನಿರ್ವಹಣೆ 160.20 ರಿಂದೆ 164.50 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ - ಬೆಳವಣಿಕ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ಕಿಮೀ 110.76 ದಿಂದ 114.21 ರ ಪರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ಜ 0.70 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 
IT EEE SESE SORES SN ನಾಗರಾ ನವ್‌ 
§ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ 50.52 ದಿಂದ 6427 ಹಾಗೊ 72.27 ರಿಂದ "9. 27 'ಠ ವರೆಗೆ 3.36 
ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
i 1 
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7 ಏಡುನಡೆಯಾದ 
| ಕಸಂ : ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು > ೬ ಅನುದಾನ 
| pa (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| Nis 
1 2 3 5 
22 | ಗದಗ ಕಾನ್‌ ಮೂನ ಮನ್ಸ್‌ ಪಾಟುಮುಣಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ಕಿಮೀ 
H 7420 ದಿಂದ 104.30, 106.70 ದಿಂದ 107.00 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 107.95 
| ದಿಂದ 125.20 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
: - 
23 ಗದಗ — ರಾಜ್ಯ ಫದ್ಧಾರ ಸಗ ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಷಣಡಗಡ ಸಾರವ ರಾಜ್ಯ ಸಷ್ಗಾರ 36 a 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂದ 36.00 ಹಾಗೂ 53.60 ದಿಂದ 69.90 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ 3.72 
& ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
Ui] ಸವಗ 354 ರಾಜ್ಯ ಫೆದ್ಧಾರ ಪ್‌" wi 78565 PacKage of 1) improvements to Karawar-ilkal SH- ಗ್‌ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ l0€ from Ch Km 297.00 to 298.00 & Km 300.015 to 300.515 
in ron taluk (WI 72742) 2Hmprovements to Sindhanoor- 150.26 
| Hemmadaga SH-30 from Ch Km 82.80 to 89.50 and km 98.90 ಸ 
| to 117.50 in Setected reaches in ron taluk {Wl 72745) 
[25 ಗದಗ FE ವ್ಯ ತಾರ RE Nannual Maintenance to Karwar-tlakal road {SH-08) { 271.60 
| | ನಿರ್ವಹಣೆ to 310.80) kn: 271.50 10 294.50, 295.00 ೬೦ 295.20, 295.70 to 
| f 296.20, 298.00 to 299.70, 300.515 to 301.11, 303.47 to 34.28 
| 304.00 & 304.80 to 310.81 in Ron Taluk.{Wl 74339) 
{ 
7] ಗಡಗ 354 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡ 33ಗ4 “|Nata Training to iruve halla at km 136.00, Badagi halla at 
ನಿರ್ವಹಣೆ 138.00, Benne halla at 144.00 and Repairs to Shouders Km 
116.00 to 120.0 in Selected reaches of Sindhanoor - 2.84 
| “|Hemmadaga SH-30‘in Ron Taluk. (W.No_81752) , 
| Me 
27 ಗದಗ 35" ರಾಜ್ಯ ಫೆದ್ಧಾರಿ 52NY [annual Maintenance to Sindhanur-Heramadaga road (SH- 
k ನಿರ್ವಹಣೆ 30} (Km. 82.80-144.80) km82.80 to 85.00,Km85.21 to 
i 89.515,Km 98.90 to 99.70,Km99.82 to 100.60,Km1i00.72 to 
100.90,Km101.275 to 103.00,Km103.51 to111.85,Km111.90 49.36 
to 114.20, Km114.35 to 115.30,and Km115.39 to 144.80. in 
| Ron taluk{Wi 74931} 
28 ಗದಗ | 355 ರಾಜ್ಯ ಪಾ TIRE “annual maintenance of Gajendragad Sorab SH-136 from ಧ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 15.00 to 15.50, Km 15.80 to 26.80 and 27.10 to 36.00 and 28.97 
NS E } R R 53.60 to 69.90 in Ron Tq Wil_ 74764} 
29 ಗದಗ 733 ರಾಜ್ಯ ತದ್ಧಾರಿ 5Aಳ [Annual Maintenance to Munnavalli - Kotumachagi SH-83 ( 
| ನಿರ್ವಹಣೆ Km 74.20 to 123.20) Km 74.20 to 104.50, Km105.70 to | 4 
i 107.00 and Krn 108.20 to 123.20 in Ron Taluka. { W-75095} ಸಾ 
30 ಗದಗ 3833 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಪಗಳ ಹ ತಾಲಾಕನ ಇರವಾರವ್ಯ್‌ಗಾ- ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿ.ಮೀ, 
{ 1 ನಿರ್ವಹಣೆ k 271.60 ದಿಂದ 296.90, 297.90 ದಿಂದ 300.015, ಹಾಗು 303.47 ದಿಂದ | 
304.00 ಹಾಗೂ 304.80 ದಿಂದ 310.81 ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ H 14.25 
} ನಿರ್ವಹಣೆ § 
37 ಸವಗ ನ್ವ ಸದ್‌ ಪ್ರಾನ ಪರನ ಸಂಧನೂರ ಮತ ದಜ ಪದ್ಮಾ ಹಾ 1 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 82.80 ದಿಂದ 85.00, ಕಿಮೀ 85.21 ದಿಂದ 89.515.ಕಮೀ 98.90 ದಿಂದ 
99.70,ಕಮೀ 99.82 ದಿಂದ 100.60,8ಪ೫ 100.72 ದಿಂದ100.90,ಕಿಮಿೀ 
| 101.275 ದಿಂದಿ103.00,ಕಮಿೀ 103.51 cR1ii.85.3ಿe 111.90 | 
ದಿಂಡ114.20.ಕಮೀ14.35 'ದಿಂದ115.30 ಹಾಗೂ 115.39 ದಿಂದ 144.80 27.13 
ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
| 
ಗ ಗದೆಗೆ ~ 3054 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಗೆಗಳ 1 ತಾವ ರಹಾ 'ಬೆಗನರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ 50.52 ದಿಂದ 64.27 ಹಾಗೂ 72.27 ರಿಂದ 89.27 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 3.92 


್ಥ ಸ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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— 


T— 


3054 


ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 5 
3054" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ್ನ್‌ಗಳ ಕಾಣ ತಾರಾ) ದದ ನಾನಕ ದನ್ನ ತದಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 160.20 ರಿಂದ 164.50 ರವರೆಗೆ 2) ಬೀಡಿ - ಬೆಳವಣಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
py 56 ಕಿಮೀ 110.76 ದಿಂದ 114.21 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.93 


ರಸ್ತೆಗಳ (ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ - ಕನುಮಣಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾಕ33 


ದಿಂದ 118.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಿಮೀ 74,20 ದಿಂದ 88.00, 94,00 ದಿಂದ 95.00 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 108.20 


Hl 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


NR 


35 ಗದಗ 3054 ರಾಷ್ಯ'ಷೆದ್ದಾರಿ ಗಳ ದ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಕ ಸೊರಬ ಕಾವ್ಯ ಹೆದ್ಧರ 0 ಇಮಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ - 20.00 ದಿಂದ 21.00 ಹಾಗೂ 53.60 ದಿಂದ 54.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 14.91 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. _ - 
ಗದಗ 3054 ರಾಜ ರಿ ರಸಗಳ [ರೋ ಕಿ: ರ: ಕ್ಕ ಇಳಕಲ್‌ ಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-06 ಕಿ.ಮಿ 
36 ಸದೆಗೆ 3054 ದ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾಾ ಪಗಳ ೋಣ ತಾಲೂಕಿನ'ಕಾರವಾರಕೈಗಾ- ಇಫ ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ-83.ಮೀ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 300.52 ದಿಂದ306.00, ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿನಿಂದ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 5.18 
ತುಂಬುವುದು. . ” 
37 ಗಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆಪ್ಪಾರಿ ಕಗ ರೋಡ ಪಮಾಣ ಗಷದ್ರಡ ಸಾನ ದನಾ —! 
ನಿರ್ವಹಣೆ 28.00 ರಿಂದ 31.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 47.00 ರಿಂದ 50.00 ರ 
ವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಟ್ರೀನಿಂಗ್‌ 5.22 
ಮಾಡುವದು 
38 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸಗಳ ನೇಣ ತಾಲೂ4ನ'ಬೀಡಿ "ವಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತೆಮೀ 114.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ತಿ ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕಳಗಿನ 5.19 
' "ಬಾಜು 'ಅಪ್ರಾನ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು. § 
39 ಗದೆಗೆ 3054" ರಾವ್ಯ ಹದ್ಧಾ`ಕ್‌ಗಳ ಗಣ ಫಲೂಕಿನ `ಬಾಗಹೋಟಿ್‌ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ "ರಾಜ್ಯ ಹೆಣ್ಣಾರ-57 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ 53.00 ದಿಂದ 55.00 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 87.00 ದಿಂದ 39.00 
” ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆ ಡಾಂಬರಿನಿಂದ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. 5.18 
40 ಗದಗ 3034 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತಗಳ "ರೋಣ ತಾಲೂ ಸಂಧನಾಕ್‌ ಹೆಮ್ಮ ರಾ ತದ್‌ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 135.00 ದಿಂದ 14100, ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿನಿಂದ' ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು" 58 
" _ ತುಂಬುವುದು. * 
A ಗದಗ | 304ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಧಣ ತಾಲೂಕಿವ ಮುಸವಳ್ಳಿ - ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಪ್ಠಾರ33 H 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಮೀ 98.00 ದಿಂದ 100.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 118.00 ದಿಂದ 
'  ಗ20.00 ರ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿನಿಂದ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. 5,19 
42 ಗದಗ 3054 "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ`ರಸ್ತಗಳ 8ನ ಲೂಣ ಪರಾನ್‌ ಜಾಲಾ ನರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ: ಇರುವ ಸಿ.ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ 5.19 
ಮಾಡುವುದು. ” 
43 ಗದಗೆ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ಸೆಗಳ ರಾಣ ವಾನರ SEIT SESE 
ನಿರ್ವಹಣೆ 136, ರಾ.ಹೆ-63 ಹಾಗೂ ರಾ.ಹೆ-56 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ಸ್ಟೋನ್‌. ಹೆಕ್ಟೋ ' 
ಮೀಟರಗ ಸ್ಟೋನ್‌, ನಾಮಫಲಕ ್ಕಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಟ್‌ ಐ ಗಳನ್ನು] 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಪಾಟ್‌ ಫರ್ಮಲ್‌ 'ಪೇಂಟ' ಹಚ್ಚುವುದು. 3.62 
a ಗದೆ 33 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 1ನ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಸೊರ'- ಹೆಮ್ಮಡಗಾ``ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ3 ಮ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 114.35 ದಿಂದ 115.15, (ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ )ರ ವರೆಗೆ 24.96 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ” 
45 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ಸೆಗಳ ೀಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹಷ್ಗಾಾ50 ಕಿ.ಮೀ. W 
ನಿರ್ವಹಣೆ 121.30 ರಿ೦ದ 121.450 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 5.24 
ಮಾಡುವುದು ’ 
ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾಕ ಕ್‌ಗಳ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗರಾಡ-ನಳತಾಗನಪ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 - 


76.00 ರಿಂದ 76.150 ವರೆಗೆ ಆಯ್ಲೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು 
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7 7 ಣು ಗಣೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು pS 4 ಅನುದಾನ 
4 Kp) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 5 
ಕಿಮೀ. 
i [3 3 
ನಿವ, 53.70 ದಿಂದ 53.838 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 52 
ಮಾಡುವುದು " 
48 ಗದೆಗ 30೨4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾನ ಪಶೂನ ನಾಡವ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-56 ಕಿ.ಮೀ. 110.76 Fi 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 110.90 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 524 
49 ಗದಗ ದವನ ಸನ ಕಾನ ಸಾಮಾನ ಮನವ ಜಾಷುಚಿಗ'ರಾಜ್ಯ ಪದ್‌ 3 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 75.50 ದಿಂದ 75.650 ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ುರುಡಾಂಬರೀಕೆರಣ 524 
} ಹಾಡುವುದು [1 Fs 
50 ಗದಗ ಹ 4 0 
| ಬತತ 5.42 
| | ಮಾಡುವುದು 
5% ಸದೆ 3 ಘಧ್ಯತದ್ಧಾನ ಕಣ ಮೋನ ವನೂ ಂಧನೂರ-ಪಮ್ನಡಗಾ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ಸ್‌ p 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 12150 ರಿಂದ 121.75 ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 524 
ಮಾಡುವುದು. 
ಠಾ ಗದಗ ತಾನ ಫಮನಾಹ ಜಗನಪಾಟ ಗಕರಂಗನಡಟ್ಟ'ರಾವ್ಯ ಫದ್ಧಾರಿ 37ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 77.00 ರಿಂದ 77.250 ರ ಪರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ನಂ 
ಮಾಡುವುದು. 4 
153 | ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಷೆನ್ಗಾರ ಸಗ ತೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗೆಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-136 ಕಿ.ಮೀ. 
Kk - ನಿರ್ವಹಣೆ 24.06 ಬಿಂದ 24:25 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಹಾಂಬನೀಕರಣ 524 
1 
| s4 ಗದಗ 3058 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾ್‌ಠಸ್‌ಗಳ ಇಣ ತಾಲೂಕನ' ಮುನವ್ಗಾ-ಹೋಟುಮುಚೆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ-83 ಕಿ.ಮೀ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 112.00 ದಿಂದ 113.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 120 ದಿಂದ 121 ರ 
; ಮಾಡುಪುದು. | ” 
ತಾಲೂ ಪುರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-6 ಕಿ.ಮೀ. 292.00 
ಕ್ಥೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 5.20 
ಕೋಣ'ತಾಲೂಕಿನ`ರಾರಾವಿ ಚೇಲೂರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕಿ.ಮೀ. 160.20 
ದಿಂದ 160.45 ಠ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 524 
ಮಾಡುವುದು. 
ಣ ತಾಲೂ" ಬೇಡಿ-ಡೆಕವಣೆಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ. 113.00 
ರಿಂದ 113.150 ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 5.24 
ದು. ' } " 
| 58 ಗದಗ ನಲೂಕಿನೆ ಎಂಟು (08) ರಾಜ್ನ ಪೆನ್ನಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ 
l 1 0 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ಕೆ ಸಂಜಾರ ಗ್ಞಾತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ. 3.85 
| [4 ಛನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
[ ವಣ ET ನಾ್‌ನನ್‌ಗವನ್ಗ್‌ತರಾ ನ 
| ಇಂಡ್ರಗಳಿಗೆ 2018-19 ಸೇ ಸಾಃ ಸೆಂಜಾ 
4 | ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನರ್ವಹಿಸುವುದು. 
| —- 3 rei ಗಾರ್‌ CP ES 
60 ಗೆದೆಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೆಸ್ಗೆಗಳ ತಾಲ ಸಂಧನೂರ ಹೆಷ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ಕಿ.ಮೀ. 117.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ 7.15 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 5 
H ಡುವುದು. 4 | 
61 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "ತಗ [ರೋಡ ಲೂನ ಮುನವಳ್ಳ-ಕೋಟುಮುಜಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ಕಿಮೀ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 106.70 ದಿಂದೆ 106.80 ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಣೆಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರೇ 524 
| | ಮಾಡುವುದು. ೫ 1 
| 
| p91 ಗಡಗೆ 3054 ರಾಜ್ನ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ [ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಇಳೆಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿ.ಮೀ. 308.50 ನ್‌] 
p ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂದ 309.80 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 131 
ಮಾಡುವುದು. 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


—T 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಿರ್ವಹಣೆ. 


1 | 2 3 K 5 
pe ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗ್‌ Ron ಜಿಲ್ಲೆ'ಪಾಂಡರಗಿ ಪರಾ ಗಜಾಂದಗಡ್‌ ಸಾರಾ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 158.70, 162.12 ರಿಂದ 173.13, 175.97 ರಿಂದೆ 216 
' [8.87 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ” 
64 ಗದಗ . 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಗ ೪ [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಪೂಕ ಕಲ್ಲಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕಾಹ" ಕ ಕಿ.ಮೀ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 203.75 ರಿಂದ 207.58, 209.46 ರಿಂದ 229.28 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 183.42 4.59 
ರಿಂದ 193.19ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
[6s ಗದೆಗ 3053 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತ ರ ಜಿಕೆ 'ಮಂಡರಗಿ' ಇಮಾ ಆರನ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ 146.20 ರಿಂದ 174.30 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 382 
sf ಪಗ 3054 `ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾಕ ಪಗ್‌ ಗದಗ ಸಕ್ಸ್‌ ಮುಂಡಗ ಪನ ಗಾಂಡ್‌ ಸಾರವ ರ ಕ್ತ -1 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 158.70, 162.12 ರಿಂದ 173.13, 175.97 ರಿಂದ 9.79 
181.87ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ’ 
ಗದಗ 3054"ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಕಸಗಳ "ಗದಗ ಆನ್ಸ್‌ ಮಡ ಸಾರಾ ಗ್ನಾನ ರಾತ್‌ಕ್ನ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 203.75 ರಿಂದ 207.58, 209.46 ರಿಂದ 229.28ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 12.82 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಾಹೆ-129ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ' 183.42 ರಿಂದ 193.19ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ’ 


ವಣ Lg ನ್ಮ ಸಷಾ್‌ ಕ ಕಾ ಗದಗ ಇಕ್ಸನನಾಡಗ ತಾನ್‌ ಪಾನಕ ಮಾದಗ್‌ಡ —— 


3.47 


ಗದಗ 


| 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಗಳ ಗದಗ ಹಕ್ಲ ಮುಂಡರಗಿ`ಘಲೂಕ ಅರಟನ`ಡಘ್‌ಕ ರಾಹ-4ರ ರಸ್ತೆ 


ಕಿ.ಮೀ 146.20 ರಿಂದ 174.30ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ. ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸ 35 ರಾನ್ಯ ಪದ್‌ ಳ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


KN 11.85 


3054 ರಾಜ್ಯ 'ಸದ್ಧಾರಠಸ್ಥಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


Forage ತಾಲೂಕ 
ಸಂ-45 ಹಾಗೂ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸಂ-136 ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು. (04-ಗ್ಬಣತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು) 


ಅರಭಾನಿ ಚ್‌ಕರಪಸ್ಥ್‌'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾಕ 


0.00 


| 


ಗದಗ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹನ್ನಾ ರಸಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜತ್ತ" ಮಂಡರಗ ಪರಮಾ ಕರಾ ನಾವ ಕಮ್ಯ'ತೆದ್ಧಾರ 
ಸಂ-23 ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಚರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸಂ-129 ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಜ್ಞಾ 
ಫಲಕ, ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲು, ಹೆ.ಮೀ. ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು (03-ಗ್ಬಣತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು) 


ಫಾ 


2.28 


73 


ಸಪ ದಾನ್ಯ ಷನ್‌ ಕ್‌ 
"ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ನಕ್ಷ ಮುಂಡರಗಿ ಪಮಾಗಣಂದಗಡ ಸಾರವ ರಾಜ್‌ ಕಸ್ಟ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (164.00 ರಿಂದ 


5.00 


ಗದಗ 


71L38y 

ಗದಗ ಜಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗೆ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದೆಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ಕ್ಸ್‌] 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-129ನ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಫಲಕೆ.ಕಿ.ಮೀ. ಕಲ್ಲು, ಹೆ.ಮೀ. 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳನ್ನು 
ವೈಜ್ಞಾನಿಕಗೊಳಿಸುವುದು. 


4.99 


ಗದಗ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸಗಳ 
ಸ್ರ ಕಾಟ್ಬವಿ ಆ 


ಸಿರಷೆಟ್ಟ `ಸ ಮಾನ ರಾಜ್ಯ ತರತಮ ಮಾದ 


ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಲ್ಲಿ 


Page 16 0f 44 


ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 
0) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಸ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-57 ಕಿಮೀ 126.51 
ರಿಂದ 167.89 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು - ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 522 
ಡಬ್ಬ್ಯೂಜಿ.ಎಂ.ದಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೆಲಸಗಳು 
_ 1 1 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ pa 


| ne 


/ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


(ಯ ಕಲ್ಲಲಾ - ಶಿ 2 3 
ಪರಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು - ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡೆಬ್ಬ್ಯೂಬಿ.ಎಂ. 


F] 5 
ಇರರ ಪಮ ದಾನ್ಯ ಸವಾ ಪ್ರಯ `ಷಳೆಗಾಲದ''ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 


ಗಜೇಂಧ್ರಗಡ - ಸೂರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 13497 ರಿಂದ 139.00 & 
18188 ದಿಂದ 184.00, 187.10 ರಿಂದ 194.28, 194.44 ರಿಂದ 20693 
ಮಳಿಗಾಲದ ಆಪಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು - ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲೂಬಿ.ಎಂ.ದಿಂದೆ 
ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 


LT SE ನನಾ 


212.00 ರಿಂದ 22171 ರವರೆ 


ಗೆ 
ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-73 ಕಮೀ 29153 ರಿಂದ 29403 
ಬಿ.ಎಂ.ದಿಂದ; 


(2) ಮಂಗಸೂಳ ಲಕ್ಷೇತ್ನರ 


ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು- ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲೂ 
ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೆಲಸಗಳು 


oy 


ದಿಂದ 3.17 
ಕಿಮೀ 
A 
222 
199.73 ರಿಂದ 209.00 81 
2.09 


ಗಜೇಂದಗಡ'- ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 134.97 ರಿಂದ 13899 ಹಾಗೂ 
18187 ರಿಂದ 184.00, & 187.19 ರಿಂದ 206.93 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


[3 


y 


11.48 


ವಾಗರಪಾರ ವಾಗ ರರಗನ ಪ್ರ ಎಸ್‌ ಪೆಆ537 ಮೀ 65 ನಾರ್‌ 
167.89 ರ ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ; 


ಪಿಸಿ ಮಾರ್ಕೀಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಪಾಂಗ್‌ ಪತ್ಷತ್ಠರ ಇನ ಇಮೋ133 ರಂದ 29403 5 NW 


ನಾರವಾರ ಇಲ್‌ ರಾಷ್‌ ತಮೀ 21670 ರಿಂದೆ 2217ರ ವರಗ 


ವಾಗರಪಾಷ ನನಗರರಂಗನ ಬೆದ್ರಿಎಸ್‌ ಪ್‌ 537 ಮೀ ರಿಂದ 
166,19 ರ ವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಪರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಆ ಹು 


ಗಷಾಂದೆಗಡ ಸೊರಬ ರಾಡೆ3 ಕಮೀ13497 ರಿಂಡೆ 138.99 ಹಾಗೂ 
18187 ರಿಂದ 184.00, & 187.16 ರಿಂದ 20687 ರ ವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ 
ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 


4.65 


ನನ ಹಾಡ ಪಾನದ ವ 


ಹತ್ತಿರ ಕಿಮೀ 158.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ೭ 


ಮೀ 291.53 ರಿಂದ 29403 ರ 
ವುದು 
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dL 


| ™T ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂಲಕ್ಷಗಳಳ್ಲಿ) | 
| . ES 
1 2 3 4 5 
a ಗದ 35ರ ಪೆದ್ದ ಕರಗ ನಕ್ದ ನನ್ಯ ವರನ ನಕವಾಕ ಕನ್ಯ ಪರ್‌ 3] 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 218.00 ರಿಂದ 219.00 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 528 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ” 
92 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಮ'ಹೆದ್ಧಾರ ರಸದ ಸರ ರಟ್ಟ ವರೂ ನನ್‌ ಗಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಕ`-237ಠ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 272.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 524 
| ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ” 
53 ಗವ 3 ರಾವ್ಯಪದ್ಧಾರಿ ಗರಗ ಡತ್ಷ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 'ತಾಲೂಕನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಾಕವ`ರಾವ್ಯ ಸನ್ಮಾ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರ ಕಿ.ಮೀ. 135.00 ರಿಂದ 136.00 ರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 5.24 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು § 
[ 94 ಗೆದಗೆ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ಜಿಕ್ಷೆ'3ರಹಟ್ಟಿ ತನೂಷ' ಮಗಾ ಲಕ್ಜ್‌ನ್ಛರ ದಾನನ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರ ಕಿ.ಮೀ. 293.00 ರಿಂದ 294 ರ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 524 
| ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ” 
ss ಗವ 5054 ರಾಷ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಗ ದಗರಪಾ ನ ವಾಕರಣ ನನನ ITT ಕರಡ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 157.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 5.23 
96 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಗಳ ನಾಗಲಾ ಪಾಗಕರಾಗನ ಪ್ಪ ETT ETI ರಕ್ಷ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಿಥಿಲಗೋಡಿರುವ ಕೀರು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 17.49 
7 ಗಡೆಗ 3058"ರಾಜ್ಯ`ಷೆದ್ದಾರಿ ರಕ್ತ [ನಾಗಲ ದಗರರಾಗನವ್ಪ BESTEST —] 
ನಿರ್ವಹಣೆ 143.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 5.24 
8 ಗಡೆಗ 305 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಕ 1 5ರಡಟ್ಟ ಕಾಮೂನ ತಡಡಲಳ್ಲ್‌ ನಹನ್‌ 3್‌ರಾನ್ಮ ಪಪಾತ y 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ "440 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು 
99 ಸಡೆಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ `ಾರವಾರ ಇರ್‌ ರಾ TS 710ರ ರಂದ ೫00 ೮ ವರಣ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ 520 
ಲಸಗಳು 
100 ಗೆದೆಗೆ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಗಳ |ಕಲ್ಲಾದಗ್ಲಾಂವ್‌ ರಾ್‌E3 S770 STO SS 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಜಾಂಬರೀಕರಣ” ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ 5.21 
ಕೆಲಸಗಳು ’ 
101 ಗದಗ 5054 ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರ ರ SERRE ಕಂ 
ನಿರ್ಷಹಣೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ 521 
ಕೆಲಸಗಳು ’ 
102 r ಗದಗ 3058 ರಾವ್ಯ ಪದ್ಧ ESET ES - 
ನಿರ್ವಹಣೆ 139.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 52 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು ” 
RK RE 
103 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ 'ಮೆಂಗಸೂಳ ಪಕ್ಷೀಪ್ಸರ ಎಸೆತ ಮ I 
" - ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ 521 
ಕೆಲಸಗಳು ' 
TT ನರನಾಡ ತಾರಾ ಪರಧಾನ್‌ KE 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 95.95 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ 
ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
55 ್ತ 5 ನ್‌ — 
105 ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸಗಳ [ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ, ಸಂಧನೊರ'7ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಪ್‌ ಮ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 144.80 ರಿಂದ 148.60, 159.77 ರಿಂದೆ 161.60 ಹಾಗೂ 164.55 ರಿಂದ 
167.00 ಠ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬು.ಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ 
ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು ಹಾಗೂ 148.60 ರಿಂದ 58.07 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ 4.52 
ತೆಗೆಯುವದು. 
106 ಗದಗ 303`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಗನಗ ನಮೂನೆ ಮನನ ಸಾವ ಪತ 
3: 63.14 ರಿಂದ 74.20 ರ ವರಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಬಿ.ಎಂ 
- ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
SN 
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ವಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ೨” ಅನುದಾನ 
್‌ h (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ; 


.60, 159.77 ರಿಂದ 161.60 ಹಾಗೂ 164.55 ರಿಂದ 


| 
| 
1 | 2 | 
107 ಗದಗ 5. R ಸಗ ನ 'ಲೂಕಿಸೆ ಅರಭಾವಿ ಹ-43 ಕಿ.ಮೀ. 90.00 
ಹಣೆ fs ಸಿ ಕಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 781 
108 ಗದಗ 7] E ಸಿ೦ಿಭಧಿನೂರ - ಹೆಮ್ಮಡಗಾ RT ENA 
—. 


5.4 
ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
— § ಮಾ ಮ ಢ್‌ EE] p< —— 
109 ಗಡಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತಗಳ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಇ ಮುನೆಪ್ಸ್‌ - ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹ-83 ಕಿ.ಮೀ. 
| ನಿರ್ವಹಣೆ | "163.4 ರಿಂದ 74.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (.1_37293) 6.48 
1” ಗವಗ | 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರ್ಟ ನರಗಂದೆ ಈಲೂಕಿನ, ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ದಾ ರಡ 
| ವಿರ್ದಹಣೆ 95.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳೆ ದುರಸ್ಥಿ 480 
4 ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೊ ಸಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಮಾಡುವುದು. 
ee ಗ ವಗ iW ನನಸಾನ ಮಾನ್‌ ಪಾನ್‌ ಸಾವ ETSI | 
ರಿಂದ 73.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ | 
ಡುರಸ್ಸಿ, ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಮಾಡುವುದು 4,79 1 
—— eT 7 eT - ಧ್‌ ಾ - 
112 ಗದಗ 3033 ರಾಜ್ಯ'ಷೆದ್ಗಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ [ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿಸ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ 
ಕೇಂದ್ರ k 0.00 
3 IN ಗವ ನನಸಾದ ಇನ ಸಂದನಾರು ತೆವಡಾ ಕಾಮೀ 18 71 
‘ [ದಿಂದ 148.60 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರೆಣ ಮಾಡುವುದು. 58.89 
114: ಗದಗ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ ಕಗ ನರಗುಂದ ಇಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾಕಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು. (ಒಟ್ಟು 3 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. 4 ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕೇಂದಗಳು) 2.20 
115 ಗಿದಗ 3054 ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಅರಭಾವಿ ಚೆಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹ-45 ಕ 94 ಹಾಗೂ 
ರೆ 
lk k 3.93 
ಗದಗ ಎಮ್‌.ಸಿ.ಎ. ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಒಟ್ಟು - > 1.65 


ಸ ಇಷ [ ? 4 ನಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 1021.55 


[- ಗರಗ 3054. MDR (M} } 
Fl [iT 1 ಸನ ಗರ ವನಾನ ತನ್ನ್‌ ಾಡಾತ-ಬಾತಾಕ ಕಾಮ ಕಂದ 

} 

{ 

| 


ತ್ತು ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆಂ ತಿಗ ಶಸ್ತೆ 

ಚಿಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 
ಸ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. [00 ರಿಂದ5.00 2.66 
ಕ ತಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಡ 6.50 ರವರೆಗೆ 


ಮತ್ತು ಮುಳಗುಂದ a 


3 ಮಪ್ಯರ್‌ಗ ಗದಗ ಇಲ ವರದ ರಾಷಂದಿಗೊಧ ರಸ್ತೆ 55 0.00 ರಿಂದ |: 
ನಿರ್ವಹಣೆ 8.00 ಮತ್ತು ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ-ಮಲಸಮುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5.00 ಇ ಮೆತ್ತು ಭವ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿಪಾಡ ಚಿಂಚೆಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 
' 1275 ಮತ್ತು ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 10.00 3.06 


ಮತ್ತು ಗದೆಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಳೆಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.12 ರಿಂದ 
10.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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SA ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
4 ಸಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ' ಅನುದಾನ 
- (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ j 3 3 4 5 
— ಗದೆಗ 3054 ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆಗಳ]ಗದಗ ತಮಾನ'ಗದೆಗ ಪಾತಾಗ್‌ರ ಷ್ಟ ನಾಡ 
- ನಿರ್ವಹಣೆ 4.00 ಮತ್ತು 7.43 ರಿಂದ 13.50 ಮತ್ತು ಹರ್ಲಾಪೊರ-ತಿಮ್ಮಾಯೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 158 ಮತ್ತು 2.30 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 
6.00 ಮತ್ತು 50 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ 
ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ-ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.6 ಮತ್ತು 237 


5.20 ರಿಂದೆ 800 ಮತ್ತು 860 ರಿಂದ 1100 ಮತ್ತು 1180 ರಿಂದ ೧00 
ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.60 ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


[_ 


4 ಗದಗ ೨೦54 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗದಗ ತಾಲೂಕನ'ಗದಗ -ಸಾಪಾರೆ-ಪಾಗನ್ಟ ಕಾಮಾ ಕಂಡ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 34.00 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.98 
5 ಗದೆಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಃ ಗದಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಸಂಭಾಷೊರ ಪಾಷನಾಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಿಂದ 
K ನಿರ್ವಹಣೆ 100 ಹಾಗೂ 7.00 ದಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌] 
63 ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು ಹರ್ತಿ ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 5.30 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ 
ದುಂದೂರ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.55 
ಮತ್ತು 4.05 ರಿಂದ 5.90 ಮ್ಹತ್ತು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ- 
ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 9.195 383 
ರಿಂದ 9.835 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಹೊಸಲ್ಳಿ 
ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಕೊರೆದು ಹೋದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 9.00 ರಿಂದ 1.00 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) * 
r | 3037” ಜಿನ್ನಾ ಮಖ್ಯ ಗದಗ ಪಾಲರ ಸಾರಾ ನಾನಾ ಪಾವ TOU 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.20 ರಿಂದ 37.00 ಮತ್ತು ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ಹರ್ತಿ-ಬೆಳಧಡಿ ರಸ್ತೆ 
0.00 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು ಯಲಿಶಿರುಂಜಾ-ಪೆಂಕಟಾಪೂರೆ-ಸೊರಟೂರ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 6.00.ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1.95 
% ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಗಳೆ ಗದಗ ಪಲೂಕನ`ಹುಯಿಂಗ ಬಳಗಾನೂರ ರಂಗಧಾಮ ] 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 10.96 ರಿಂದ 18.10 ಮತ್ತು ಕದಡಿ-ಹೊನ್ಮಾಪೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1:50 ಮತ್ತು ಕದಾಂಪೂರ-ಜಂತ್ಷಿಕಿರೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು ಕೋಟುಮುಜಗಿ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 505 
0.00 ರಿಂದ 1.02 ಮತ್ತು 12.87 ರಿಂದ 15.00 ಮತ್ತು ಸವಲಗುಂದ- ' 
ಹೆಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.41 ರಿಂದ 21.91 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರ-ನನತಾರ-ದಂತನರ ಕ್ತ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ IN | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 8.40 ರವರೆಗೆ ಮಳಿಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.90 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಗವಗ ತಾಲೂಕಿನೆ ಅಂತೊರ-ಜೆರತೊರ-ಮಲ್ಲಗವಾಡೆ ಕಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.27 T 
rT ನಿರ್ವಹಣೆ" 'ರಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ] 4.19 
16 | ಗದಗೆ 3054 ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ತಲಾ ಬೆಂಕದಟ್ಟಾರೌಾಪಾರಸಾ್‌ ನಾಸ ಕರಡ 
. ನಿರ್ವಹಣೆ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ K 3.12 
11 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ತಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ-ಮಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂಡ 400 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣ 2.08 
12 ಪಗ 35"ನಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ Tar ತಾಲೂಕನ ಭದ್ರಾಪಾಕಸೋವಾಡ-ನರಡರ ರಸ್ತ ₹ನೋ 100 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 12.75 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.73 
3 ಗದಗ 303`ಜನ್ಷಾ ಮುಪ್ಮು ಕಸ ಗದಗ ಪದಾ ಗದಗ ಆಸಾಂನ 'ಸರ್ಷನ ಮಾಸ ಕಾವಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 2.12 ರಿಂದ 20.70 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 
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1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾವ 
| ಸಃ ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕೀರ್ಷಿಣೆ ಕಾಮಣಾಧಿಗಳ ಹೆಸರು is |} ಅನುಜಾನ | 

I | «¢ M | ಡೂಲಖಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲು 
4 

1 2 3 ತೆ 5 
34 ಗದಗ ನನ್‌ ಮುನ್‌ ಗದಗ ಪಾಲಾಕ್‌ ಗದಗ ಹಾತೆಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ ೮00 ಕಂದ ~ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
| 


ಗದಗ ತಾಪನ ಗದಗ ಹಿರೇಹರಿದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 1 


೧: 
ಹ 


4.00 ಮತ್ತು 7.43 ರಿಂದ 13.50 ಪರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸೆಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 523 
ಸ್ರ ರಕಕ 
3.13 


ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಗದಗ 'ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಸವಗ ಸಾಮೊರ`ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದೆ | 
34.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 7.68 


ಗದಗ್‌ತಾಲ್ಲೂಕನ ಗದಗ ಸಂಧಾಹೊರೆ'ಪಾಪನಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ 


೬00 ಹಾಗೂ 7.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿ 


R R 2.09 
ತುಂಬುಪುದು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 
ಗವ ಪಾಷಾ ನರಗ ಮರಡಂಗ ಕ್ತ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-63 ವರಗ 0.00 
ಕಂಡ 1.30 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂತರೆಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.57 
PER ಪ್ಪ ಪಾವ್ಯಪ್ಧ್‌ ವಗ ತಾಮಾನ 'ಪತಾರ'ಸೂರಟೂರ ಪ್ರಾಯ ವೆಂಡಾಪೂರೆ-ಸಂಬಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಅತ್ತಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 33.20 ರಿಂದ 37.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂತರದ 60 
| | ನಿರ್ವಹಣೆ K 
20 1 ಗದಗ 3054 ಸಕ್ತಾ ಹಾವ ಕಸೆ ಗದಗ ಪಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಷಷಾಕಮ್ಮಾಪೊರ ರಸ್ತ ಮೀ'ಕ.00 ರಿಂದ | 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 1.50 ಮತ್ತು 2.30 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 850 1.88 
ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಮಳಿಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
1 TN ಮಾಪ್ಯ್ಪಗ್ಗ ಗದಗ ತಾಲಾತನ 'ಪರ್ತಿ-ಮೆಲಕೋಟಿ ಕೌನ್‌ ರಂದ 150 — 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 5.30 ರಿಂದ 10.00 ಠವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತೆರದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.62 
22 ದಗೆ 304 ಇಪ್ಲಾಮಸಖ್ಯರ % ನ ಹಾಸೃದಾಪಾರ್‌ ರಸ್ತ ಮೇ 00 ರಿಂದ 5.00 | 
ಸಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.60 
——— - ಲ > ರ 
23 ಗದಗ J ಸಗಳ y ಹಾಖನಗೊಳಿ-ದಿಳೆಗಾನೂರೆ-ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
i 10.96 ರಿಂಡ 18.10 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸಂತರದ ದರೂ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' ” 
24 ಗದಗೆ ವಾ್‌ ಸ ಪಾನ ಎನ್‌ ವಾದ ಚಪಾರಿನಾಳ-ಪುದಗಾ: 
; ರಸ್ತೆ ಕಿಬೀ 0.0೦ ರಿಂದ 4.60 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 800 ಮತ್ತು 860 ರಿಂದ 
1106 ಮತ್ತು 1180 ರಿಂದ ಔ.00 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 16.60ರವರೆಗೆ 4.18 
ಮಳಿಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ H 
Fe ಗಗ ನ ಗರಗ ಪನಾನ್‌ ಇವಡಪಾನ್ಯಾಷಾರ ಕ್ತ ರಾಗದ 1 1 
ಹಣೆ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.29 | 
126 ಗದಗ ಗ ಪಮಾಣ ದಾಂಮೊಕೆ-ಬಂತ್ತಿಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 5.00 ರಿಂದ 9.00 
ಮಳಿಗಾಲ ನಂತರಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
LL 
Ly ಗದಗೆ ನವ ಸನಾ ನಾಟುವ ಮಾನಾ ನರದೂರ ಕ್ತ ಕರ್ಮಿ 
ರಿಂದ 1.02 ಮತ್ತು 12.87 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ 5.23 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' 
: ರಾ - 
pS I ಸವ ಗರಗ ನಮಾನ್‌ ಸರ್ಪನಾರಾ ಪಾ ಕ್ರಾರ್ಷಾ ಕಂಡ | 
೫.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನೆಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿ.ಎಮ್‌.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 
ಅಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಚೈನೇಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 4.72 
29 | —ದೆಗ ಸ ಪಾ ಹವ್ಯ ಕ ಗದಗ ತಾವೂ ಅಪ್ಪಿಂಡಿ-ದಾಂಷೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 400 _ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.57 
30 ಗದಗ ಸರ ನನ್ದಾಮುಪ್ಯ ರತ ಗದಗ ತಾಲೋನೆ ಮೆಳೆಗುಂದ ಹಾವ್‌ ಪ್ರ ತಮಾ ರಿಂದ 6.50 ] 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆನ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ | 249 
31 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂತನೆ"ಎನ್‌.ಹಚ್‌-63 ದಿಂದ ದಾಂಡೊಕ್ಯಾಗೋ ಮ — 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.55 ಮತ್ತು 4.05 ರಿಂದ 5.90 
ಸಿನಿ 3. , a ನನ ನಿ ಸ್‌ 2.08 
| ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 
3 4 5 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಗಳ ' [ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ವನ್‌ ಹೆರ್‌ ರಂತ ಪಾಸ್‌ನರ್ಷನಾಡ್‌ನಾವನಾಡ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 9.75 ರಿಂದ 9.835 ಮತ್ತು 
13.00 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.24 
\ 
ಜೆಕ್ಲಾ ಮುನ್ಕ ರಸಗಳ ಗದ ಪರಾ ನವಾಗಂದ ಸನಾ OAT 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 2191 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.03 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ್‌306 
ನಿರ್ಪಹಣೆ . ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ ಗದೆಗ ತಾಲ್‌ ಯಶಹಂಜಾನಂಾಪಾರಸಾಕದಾರ್‌ಮಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣಿ - 2.09 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೆಗಳ "208-5 ನ್‌ ಸಾಲಿಸ್‌ಷ್ದಾ ಪುಪ್ಮ ಕನ್‌ ಪಪ್‌ ವಾಷ್‌ಸಾಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣತಿ ಸಮಿಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ (22 ಕೇಂದ್ರಗಳು 230 
ಗಡಗ ತಾಲೂಕ) 2 ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆ. y 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕೆ ಹರ್ಲಾಪೊರ ತಿಮ್ನ್‌ಪೊರ್‌' ರಸ್ತ ಮ 3 ರಕ್ಷ —] 
ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.69 


0.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಿಗೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ`ತಮ್ಮಾಷಾರ ರಸ ರಾ ತ್ನ ಸಷ 


ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 8.60 ರಿಂದ 
9.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು 


3054 ಜಿಲ್ದ್‌`ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ 


ಜೆ [) 


ಗೆದಗ`ನಗರದೆ' ಕಾರವಾರ” ಸೈನ್‌ ಮಪ ಸ್ಪದನರ್‌ನನಾಭವನಡವರ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆ 
& ) 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


I ಗದಗ ಸ್ನ್‌ರಾನ ನನ್ನ್‌ ಮಾಪ್ಗ್‌ ಗ ನನಾ — 


ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಯಿಲಗೋಳ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು 


3.11 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹರ್ನಾಪೊರ ಇಷ್ನಾಪೂಕ ಕಸ ಮಾ ಕರ 


ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌3 ದಿಂದ ಜಕ್ಕಷಂದಿಗೌಢ ಚಿನಷಾಡ್‌ಮದಗನಾರ ಕೆ 
10.90 ರಲ್ಲಿ ಕೊರದ ಹೋದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಸ್ತಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮನ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ಪಮ್ನಾನಗದಗ ನಕಾರ ಮಾರ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಕನ ಎರಾ ನನಗ್‌ ಹಾಸ್ಥ್‌ ಪಾವಾ ನ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


13.00, 2) ಅಬ್ಬಗೇರಿ - ಯರೆಜೆಲೇರಿ - ಕುರೆಡಗಿ - ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 3.40 ದಿಂದ 6.00, ಕಿಮೀ. 7.07 
ದಿಂದ 7.75 ಕಿಮೀ. 7.75 ದಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ ಕಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.10 
ರ ವರೆಗೆ, 3) ಬೈರನಾಪೂರ - ಫದೆಗೋಳ - ಗೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 10.20 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 18.50 ರ ಫಜೆಗೆ ಎ ಸ). ಹೊಲಿ 
ಆಲೂರ - ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 0.80 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು 


ಪೂರ ರಸೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


4.85 
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| T ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ತಸಂ , ಪಧಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು SN 6" ಅನುದಾನ 
4 H (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
SE ತ್‌್‌ 
f 5 ಗದಗ ಗ ಸದನ ನರಪಣ್ನರಮಡ್‌ನಗಡ ರಡ 5 
4 12.65 ದಿಂದ ೧.40ರ ರ ವರೆಗೆ, 2) 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ದಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
i ರಿಂದೆ 8.00 ಠ ವರೆಗೆ, 3) ಗುಡೂರ- ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
18.90 'ರಿಂದ 26.50 ರ ವರೆಗೆ, 4) ಹಿರೇಹಾಳೆ- ಬಳಗೋಡ- 
ತೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ವಂದ 5.40 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3) ಹೊಸಳ್ಳಿ- 471 


|ಇಟಗಿ-ಮುಠಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30, ಕಿಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 
.272 ಹಾಗೂ 6.772 ದಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಃ 


FN 


[pS 


46 


ರ ಸನ್ದಾಮನ್ಮ ನ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


TST) ಪಾತರ ಸೋಮನಷ್ಟಾ ಮೇಲ ಅಸಾಟಿ 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 17.25 ರ ವರೆಗೆ, 2) ಕೌಜಗೇರಿ- ಯಾಸ ಹಡಗಲಿ- 
ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ . 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 427 ದಿಂದ 780 ರ 
ವರೆಗೆ, 3) ಮುಶಿಗೇರಿ- ನೆಲ್ಲೂರ- ಪ್ಯಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 450 ರ 


ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 4) ಸೂಡಿ-, ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ- ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.90 
7.70 ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ಪ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
wr Fo | ಇ ತವ್‌ಹಾಷ್ಯ SRR TERE TO 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.40. ಕಿಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 22.00 
ಹಾಗೂ 24.15 ದಿಂದ 27.42 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ'2) ರೋಣ- ಜಕ್ಕಲಿ- 
.ನರೇಗೆಲ್ಲ- ಅಬ್ಬಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. -4.45 ರಿಂದ 1114 ಹಾಗೂ 14.00 ದಿಂದ 2.98 
15.00 ರ ವರಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
pr ಗದಗ 3054 ಜಲ್ಲಾ ನವ್ಯ Je ಕನನ ಪವ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಂದ 10.20 ರ ವರೆಗೆ. 2) ಸೊತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ. 
ಠಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 1.70 ರ ವರೆಗೆ. 3) 
ಕುರಹೆಟ್ಟಿ- ಮಾಡೆಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1.85 ರಿಂದ 600 ರ ವರೆಗೆ 
4) ಮುದೇನಗುಡಿ- ಕುರಹಟ್ಟಿ- ಕೊತಬಾಳ- ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.29 
| 180. 3.80 ದಿಂದ 2100 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
|} 
ಕ ಗವಗೆ ಸ್ಟ್‌ ನಡನ ಷಾ — 
ಕಿಮೀ. 8.665 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ, 
| ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.60, 
! ಕರ್ಮಿ 190 ದಿಂದ 2.20, ಕಿಮೀ. 2.59 ಖಿಂದೆ 10.35 ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 
F 19.20 ರ ವರೆಗೆ. 3) ಸೂಡಿ- ್ಯಾಮುಣಸಿ- ಮುತಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ ಏಸ 
ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 4) ಸೂಡಿ- ನಿಡೆಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ 7.80 ರ ಪಠರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
| 
| RT ಗದಗ ನ್ಗ ಪಾವ್ಯ ಗಾ ಕನಾ ಪನ ಇನ್ನ ಹಕಾಪಾಕನ್‌ ರಾ ಪತ್ತ 
L : ನಿರ್ಪಹಣೆ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪೆರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ಥಿ, 4.50 ಈ 
pe ಗದೆ | 3 ಡಾ ಮನಪ್ಥ'ರಸ್ಪಗಳ ಕನ ತಾಲೂಕಿನ 'ಅಧ್ಧಿಗೇರಿ-ಜ ಶಶಾಸ 
j ನಿರ್ವಹಣೆ 4.50,ಹುಗೂ 7.50 ದಿಂದ 1300 ರವರೆ 4.96 
ಇ ಗಗ ಸನ್‌ ಹನ್ನಾ ನನ ಸಮಾನ ನನನ್‌ ಪರಾ ವ್‌ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ರಿಂದ 4.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 1850 ರ ವರೆಗೆ ವಾಷಿಕ ವ 
| | | ನಿರ್ವಹಣೆ 
pe po ನನ ನನಾ ಕವನ್‌ ಕಾವಾ ಮಾರಾ —— 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.50, ಹಾಗೂ 3.00 ದಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆರಸ್ಥ ಹ 
| ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಿ 
Ws 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅನುದಾನ 


3 ST — 5] 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಗಃ ರೋಣ ತಾಲೂಕನ ರಾಹವಿ``ಬೇಲೂರ- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ದಿಂದ ಇಟಗಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3 


.09 


ನಾ ಮಾವ್ಯ ರಗ 


ಶೋಣ ಪರನ ಗುಡಾರ ಗನಂದ್ರಗಡಹನಸಂದ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 
18.90 ರಿಂದ 26.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


4.95 |] 


3 ಪರ್ದಾ ಮಾನ್ಯ ರಷ್ಟ 


ತಾಲೂ4ನ್‌ಹೊಘಲೂರ-ಸಾ: 'ಮನಸಕಟ್ಟಿ” ಮೌಠ್ಯ್ಟ” ಅಸರ್‌ಕ್ಸ್‌ 
ಕಿಮೀ. 0.00ರಿಂದ 1.00, ಕಿಮೀ.7.17 ರಿಂದ 15.08 ಹಾಗೂ 17.25 ರಿಂದ 
19.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸನ್‌ ಪನ್‌ 


ನನ್‌ ಮಾ ಪನ್‌ ಸವಾ 


4.38 


ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 3.02 
58 3058 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ |ಠೋಣ ತಾರಾನ ಹೊಸಾ ದಗ ಮುಗೇರ ಕಮೀ ಕಂಡೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.50,ಕಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 3.80 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ, 4.00 ರಿಂದೆ 427 ರ ವರೆಗೆ 
K 0.99 
ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
337 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಣೋ ಪರ ಜಕ್ಕಲಿ -ಮಾರನಬಸರಕ ಹಾಳ್‌ ಮೇಕ ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 10.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.98 


6 ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತಬಾಳ- ತಳ್ಳಿಹಾಳ- ನ್ನಿಗಸೂರ- ಸರ್ಜಾಪೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿರ್ವಹಣೆ 


4.97 
ನನಾ ಮನ್ಸಾ ಗಾ ವರಾನ ತನಗ ಹಾಸನ ಹಾನ್‌ ಕ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 4.27 ದಿಂದ 7.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ 288 
ನಿರ್ವಹಣೆ " 
ನೀಡದ ಕ್ಯ ಮಾಡಾ ವಾಕ್‌ 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
ಣರ ಮುದೇನಗುತ7 ವರ್ಣಾ ಸಾತವಾ ಇಟಗ 
ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.80, ಕಿ.ಮೀ 3.80 ದಿಂದ 18.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ.20.00 528 
ದಿಂದ 21.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ” 
4 ಗದ 357 ಡತ್ತಾ ಮುಖಿ ಕಗ ಕಾಣ ತಾಲ್‌ ಸಮಾನಾ ನ್‌್‌ ನಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ § 2.00 ಹಾಗೂ 2) ಹಿರೇಹಾಳ- ಬಳೆಗೋಡ- ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.00 
ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.67 
65 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳ 18 ಲೂ ನಡಗಾಂದನಷ್ನ “ನಡಗುಂದ -'ಹಷೂಕೆ ತ್ತೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.57 
66 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ ಹಣ ತಾಲೂಕ ಕೋಣ ಒಕ್ಕಲಿ- ನೆರೇಗಲ್ಲ -ಪಷ್ಯಗೇರ ರಸ್ತ ಕಿಮ್ಮೀ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 4.45 ರಿಂದ 114 ಹಾಗೂ 14.00 ದಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ 435 ' 
ನಿರ್ವಹಣೆ - 
67 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳ ಕಾನ ಸನ್‌ ಕಾಣ ಮಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿೀ.14.00 
| ' ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 19.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.47 
Fs ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನಸೊಡಿ-. ದ್ಯಾಮುಣಸಿ- ಮುಶಿಗ್‌ರ ರಸ್ಸ ಮೀ305 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 6.58 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.74 
ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಗ ರೋಣ'ತಾಲೂತೆನ್‌ಸೊಡಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್‌ ಕೆಮೀ.0.00 ರಿಂದ 500ರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.66 | 
70 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ೀಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ- ಪೇನ್‌ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ₹ಮೀ.0.00 ನಂದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 2.00,ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.09 
7 ಸದಗೆ 3034 ಜಲ್ಲಾ ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಾನಿ `ಉಪೆವಿಭಾಗ ವ್ಯಾ್ತಿಯಶ್ನ `ಬರುವ'ಜ.ಮು ರಸ ಷನ್‌ ಸಂಚಾರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಸುವುದು.(॥6 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು) 2 


ಳ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ 


1.63 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ { 
ಅನುಬಾನ 
(ರೂಲಕ್ಷಃ ಗಳಲ್ಲಿ) 


I 


5.00 ಡಾಂಬರಿನಿಂದ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. 


ಕನ ಹಾಳಡಡಗವ ದನವ ಇರಹುಣಸಿಸಂದೆಗವಾಡ 
27. 
2.09 


3 ಪನ್‌ಮಾನ್ನ ಕ್‌ 
ಧಿರ್ಷಹಣೆ 


ರನನ ಮಾನ ಕೊತರಾ ತ್ಳಿಹಾಳಿ- ಹೊನ್ನಿಗಸೊರ- ಸರ್ಜಾಪೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.10.06 ರಿಂಡ 13.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 0.00 


ೂಡಿ-'ನಡೆಗುಂದಿ"ರಸ್ತೆ ಕ8ಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 1.80 ರ 
ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. 2.09 


n 


g 
gy 
[9] 
) 
[9] 
೪ 
[0] 
[a3 ಷಿ 


ತನನ ವನ ಸನ ನನ್‌ ಹಾಗ ಕಾನ್‌ ಕಾವ 
ರೆ 


ತಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲಾ 


bal 
fe] 
N 


FOR 


್ನ ರಸಾ ಸೋಗೌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.70 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂಜ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


77 ಗವಗ 


ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ-ಜೇವಿನಕಟ್ಟಿ-ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 3.25 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು: 524 


ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕೆರಣ ಮಾಡು: 
N 


J ತಾಲೂಕನ ಬಕ್ಕ 'ಸರೇಗಲ್‌ `ಅಬ್ಬಗೇರಿ ರಸ್ಥಿ ಕ.ಮೀ. 1430 ಪಪ 
[ಶೀರ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 5.24 


ಕೋಣ ಪಮ ಕಾನ-ಮುದೇನಗುಡಸೂಟಿ ರಸನ 0.60 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂರೀಕೆರಣ ಮಾಡುವುದು. 


[5 ಗಡಣ 3034 ಪೆಲ್ತಾ f ಇ ಇನಿ ಚ್‌ಮಾರ ರಾಷ್‌ ನರದ ಗಳಗಳ ಹಗ 
ನಿರ್ವ: } 90 ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


84 ಗದಗೆ 34'ಚಲ್ದಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ rey ಘುಂಡರಗ ಪಲಕ ಶಂಗಟಾರಾಮಸರೆತಾಂಡಾ- 

ನಿರ್ದಹಣೆ ಪೇಠಾಆಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 22.00 
ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಟುಮಹಜೆಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 

| 18.50, 20.53 ರಿಂದ 36.50 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
7 ನನ್ದಾ ಮಾಸ ಗರಗ ಜತ್ತ ಪನಾಡರಗ ತಾವ್‌ ತವಾ ಇ 
9.06 ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ, j 
ಕೆಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.36 ಹಾಗೂ ಮುಂಡರಗಿ 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ-ನಾಗರಹಳ್ಳಿ-ಕಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ-ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 5.85, ಶಿಂಗಟಾಲೂರ-ಹನಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00, 

fi ಮುಂಡರಗಿ -ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20, ಮುಂಡರಗಿ- 3.48 
ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.59, ಮುಂಡರಗಿ-ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 1.50ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3.69 


1] 


0 
® 
es 
pl 
[3] 
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30537 ಜಕ್ದಾ ಮಖ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಿಲದ 17.30 ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


W T waುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುಜಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 5 
3054 ನತಾ'ಮಾವ್ಯ'ಠಸ್ತಗಢ ದಗ ಜಿಕೆ "ಮುಂಡರ ಲಾ ಪಾನಕ ರಹಟ್ಟ ರಮ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದ 6.00, 9.00 ರಿಂದ 17.65, 17.95 ರಿಂದ 18.68, 20.84 ರಿಂದ 
26.80, 26.90 ರಿಂದ 27.00, 27.47 ರಿಂದ 33.20 ಹಾಗೂ ದಿಂಡೂರ- 
ಡೋನಿತಾಂಡಾ-ಚಿಕ್ಕಪಡ್ಗಳ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.30 ಹಾಗೂ 15.00 3.25 


ರಿಂದ 7.13, ಹಾಗೂ 7.63 ರಿಂದೆ 17.00, ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ 
45 ರಿಂದ ಡೆಂಬಳ ಪಿ.ಎಜ್‌.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 150, 
ಜಂಕ್ಲಿಶಿರೂರ-ಹರ್ಲಾಷೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದೆ 6.00. ಅರಭಾವಿ- 


ಚಳ್ಳಕೀರಿ ರಾಹೆ-45 ರಿಂದ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 


ಮುಂಡರಗ' ತಾಲೂಕ ಪೌವುಂಡಿ-ಪಾಪತಲೂಕ ಹ್‌ಸಡ'ಕ್ತ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಿಂದ 6.00 ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ರಿಂದ 3.50, ಕೆದಾಂಹೂರ-ಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಶಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00, 4.17 
'ಮುಂಡರಗಿ-ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿ 
-ಕೆದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ""'|ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಮುಂಡರಗಿ ಪಮ ರಡ-ಮಾಂಡರಗ ರಸ್‌ ಹಾದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ-ಕೆರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00, ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ- 
ಕಲಕೇರಿ ವಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ-ತಿಪ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00, 
ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ವಾಯಾ ಶಿರೋಳ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 2.91 
ರಿಂದ 1100 ಹಾಗೂ 1135 ರಿಂದೆ 2100 ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. . 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತ್‌ಗಳ ಗದಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರೆಗೆ`ಕಾಲೂಕೆ ನಾರ್‌ಹಷ್ನ್‌ನಾಗ ಕ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.00 § 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ರಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 14.02 ರಿಂದ 15.54 ಮುಂಗಾರ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 148 
ಜಿಲ್ದಾ'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಗಡಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಕೆಗ'ತಾಲೂಕ 3ನಗನರಾಯ ರವಾಂಡಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 22.00ರವರೆಗೆ 577 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. © 
| 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತ್‌ಗಳ ಗೆದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಲಕ ಡಂಬಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 9.00 ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 12.00, ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 19.60ರವರೆಗೆ 5.44 
” ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. £ 
92 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 'ಗದೆಗ ಪಕ" ಮುಂಡರಗಿ ಮ್‌ ಕಾಡಾವಾಡಗಬರಮಾರ ಕಸ್ತ್‌್‌ಹ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 15.00 ರಿಂದ 18.50. 20.53 ರಿಂದ 36.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 42 
93 ಗದೆಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರೆಗಿ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳಿಂರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 7.00, 8.78 9.00 ರಿಂದೆ 17.65, 17.95 ರಿಂದ 18.68, 20.84 ರಿಂದ 
26.80, 26.90 ರಿಂದ 27.00, 27.47 ರಿಂದ 33.20 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.31 
ನಿರ್ವಹಣೆ. " 
FY TT ್ಡಾ ಮಾನ್ಯ ಗವ ಸನ್ನ ಮನಗ ವಾ ಹನಾನ್‌ ಕಾನಾ 3 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ರಿಂದ 6.90, ಹಾಗೂ 7.63 ರಿಂದ 17.00 ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.54 
95 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಗ ಗದಗ ಜಲ್ದ ಮಂಡೆಗೆ ತಲಾ ಇRಕರಾಮೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 7.36 ಹಾಗೂ 8.50 ರಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.47 
96 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ ಗದಗ ಇನ್ನ ಮಂಡರಗ ಪನ್‌ ಮಾಡ ವಾತನಷ್ಯಾನಾನ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ-ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.85ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ 229 
ನಿರ್ವಹಣೆ. % ೩ 
J 
97 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕದಾಂಷಾರಕಹಾಣಿ ರಸ್ತ ಕಮೀ 0.00 


236 


Page 260t44 


—— 
[ 2ಯುಗಡಿಯಾದ 
ಕಸಂ ಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ' 5ರ” ಅನುದಾನ 
4 _ (ಹೂಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲಿ) 
ON 
1 ಷ್ಠ 5 
py y ಗವ ಜೆಫ್ಲೌವನಾಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ತಿಂಗಟಾಲೂರ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತ ಕಮೀ 0.00 | 
ರಿಂದ 300 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 1.18 
5 ಸಾರವ 
0.58 
T pe 
100 ರ 
| 9.00 ರಿಂದ 6.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.34 
101 ಗದಗ ಜಿತ್ಲಹಾಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಭಾವಿ-ಚೆಳ್ಳೆೇರಿ ರಾಹೆ-5 ರ೦ದ 
ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 5.50 ವಾರ್ಷಿಕ 216 
ನಿರ್ವಹಣೆ ” 
Prey ಗಡಣ ಸ ನವ್ದ್‌ ವನ್ಯ ಗದಗ ನನ್ಗ ಪಾನಕ ಪವನ್‌ ಪತ್ನಷ್‌ ] 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0೦5 0.20 ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ | 
| 
ಸದಗ ನತ್ಸ್‌ಮಾಡರಗಿ ಮಾ ಮುಂಡರ `ಘದ್ಧರಡ್ಡಿಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 
0.30 ರಿಂದ 3.00 ವಾರ್ಜಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 141 
ಗದಗ ಪಕ್ಷ ಮುಂಡರಗಿ ಘಾ $ರಷಟ್ಟಿ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಯಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ-ಕೆರಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವಾರ್ಷಿಕ 197 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ” 
ಗದಗ ಜಕ್ಗ್‌ ಪಹರಡರಗ ತಾಲೂಕ ಬೆಣ್ಣಿಷ್ಳ ತಲಕನ'ನಾಯಾ`ಬೂರಿಹಾಕ” ¥ 
'|ಶಿಪ್ಲಾಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಜಕ ನಿರ್ವಹ 2.35 
106 ಗದಗ 3054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಃ ಗದಗ ಜಿಕ್ಗ' ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 400 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಿಂದ 5.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 0.40 
107 ಗಡಗ ಕ್ಲ ಮುಂಡೆರಗ' ಸಾಲೂ ವಹಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ವಾಯಾ ಶಿರೋಳ- 
ನ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಹಾಗೂ 1.55 ರಿಂದ 2100 452 
[308 ಗದಗ ] ರಗ ತಾಮೂಕ ನನಡೂರ-ಹೋಾಡವಂಡಾ-ಚ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಕ) 
.06 ರಿಂದ 3.60 ಹಾಗೂ 10.40 ರಿಂದ 1760 ವಾರ್ಷಿಕ 401 
ಜಮಾ FY Fer ್ಭ pe 1 - 
103 ಗೆಡೆಗ ನ್ಗ ಮಾಂಡನಗ' ತಾಲೂಕ ಕರ್ನ್‌ ಹನ್ನಿ 
| 13.45 ಹಾಗೂ 13.92 ರಿಂದ 15.54 ವಾರ್ಷಿ 3.47 
110 ಗವ T 
| | \ 0.87 
[| | | 
FT ಗಡೆಗ ಗದಗ ಜಿ 
ನಿಂದೆ 1.5 0.58 
| } 1 ೭ —— 
FEN ಗದಗ 3054 7 
| ಜರುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬ 
(ಒಟ್ಟು 18 ಕೇಂಡಗಳು) 2.20 
| B 
EES 505 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ eR ಷನ್‌ ಮಾಂಡರಗ ಪವನಾನ ನಂಡಾರ್‌ಡೋಣಿತಾಂಡಾ-ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0 ರಿಂದ 17.50 ವರೆಗೆ ಮಾಹಿಶಿ ಫಲಕೆಸಂಜ್ಞಾ 
| ಫಲಕಗಳನ್ನುಕಿ.ಮೀ.ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನುಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದು. 4.19 
L_ | nl . 
EFS SU -  EEE FER ಸ್‌ ಪಾಡ ಪರಾನ್‌ ಪಾನ ವ್ಪ ಕವ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕೈಸಂ: 
ಗಳನ್ನುಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ 4.19 
| 
l 
— 
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116 


118 


119 


122 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 5 
357 ನನ್ನಾ ಮನ್ಯ ಗದಗ ಸಕ್ಸ್‌ ಮುಂಡಗ ರಾಣ ಮಾಡಗಗ ದಾನನ \f 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಸರೂರ ಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಘಲಕ,ಸಂಜ್ಞಾ, ಘಲಕಗಳಸ್ಮುಕಿ.ಮೀ.ಕೆಲ್ಲುಗಳನ್ನುಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲ್ಲುಗಳನ ್ಸಿ 2.91 
ಅಳವಡಿಸುವದು. 
ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವಗಳ ಗದಗ ಜಿಕ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಜಾ ಶಂಗಜಾರಾಷ್‌ರ ಹಣಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಫೇತಾಲೂರ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಪರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
$8.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4.99 
ಮಾಡುವುದು 
ಸವಗ 3 ಪಾ ಮಾಪಕ ಗವ ಜತ್ಸ ಮಾಡರಗ ಪವಮಾನ ಪಧಾನ ರವದ್ಧ ಪವಾಕ್ಸಹ 7ರ ಸ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 22.00 ರಿಂದ 33.20 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 500 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. § 
ಗದಗ ಪಕ್ಗ ಮತರಗಣ ಡಾಬಾ ನನ್‌ ಸಾಹ 
12.00 ರಿಂದ 19.00 ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ss 
ಮಾಡುವುದು. 
ಗದ TN ಪಪ್ಯ'ಕಗ4 ಗದಗ ಪತ್ತೆ ಮುಂಡಗ ಇರಾನ್‌ನ ಘಂ ಪನ್ನ ನ್ಠಾರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂ-45 ರಿಂದ ಡಂಬಳ ಗ್ವಿಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸರಪಳಿ 2.45 
0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ೬ 
ಸರಗ ಸ್ಸ್‌ ಹಾದರ ನನ ಮಾರ್‌ ಪನಾಮಾ } 
ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದೆ 10.00 ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 400 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


() ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಬಾಲೆಹೊಸುರ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 


2.00, 4.00 ದಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ (2) ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ 
ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 6.00. 9.00 ರಿಂದ 10.00 
ರವರೆಗೆ (3) ಹೆಬ್ಬಾಳೆ — ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 & 4.00 
ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ (4) ಹೊಸೂರು - ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 
ದಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗು-ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಡಬ್ಲೂ 8ಬಿ.ಎಂ.ದಿಂದ 
ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 


2.57 


ಗದಗ ರ ನ್‌ಷಾನ್ಸಕ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 

(0 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳೆ ಕಿಮೀ 100 ದಿಂದ 2.60, 391 ರಿಂದ 7.50, 
12.00 ರಿಂದ 17.50, 12.00 ರಿಂದ 17.50 .ರವರೆಗೆ (೧) ಲಸ್ಷ್ಮೇಶ್ವಃ 
ಹೊಸರಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮೊಡ್ಡೂರು ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
7.00, 8.445 ರಿಂದ 16.00, 16.445 ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ (3) ಮಾಧಳ್ಳಿ 


[ರಟ್ಟ ತಾಲೂ ನ್ದಾ ಮಖ್ಯ ರಣ ಮತಗಾಲಡ ಇವನಯನ್ನ 


ಕೋಳಿವಾಡ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ತಗ್ಗು - ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 
|ಡಬ್ಬ್ಯೂಜಿ.ಎಂ.ದಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 


ವ 


3.22 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
k (ಹೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ)' 


ಪಲ್ಸ್‌ ಕಡನಾಣ್‌ ಕ್ತ ಮಾರ್ಗ್‌ ಮಾಜಾನಷ್ಠಾ ಪಸರಾಷಾರ್‌ ಮೋ 

ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.41 
ವಿಹಾಳೆ ರಣತೂರ Ex ಕ್‌ ಕಮೀ 0. ದಂದ ಕವತ 

ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.14 

ಅಡರಟ್ಟಿ — ಕುಂದಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.00 & 8.00 

ರಿ೦ದ 19.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 5.13 


ಸ ಸ್ಥ ಹಾರ್‌ ಸನಾ ಇದರ್ಕಾನಾರಗ್ಪ ಧನ್ಯ 
೬.ಮೀ. 0 ದಿಂದ 300 ಹಾಗೂ 8.50 ರಿಂದ 1610 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ 


3.55 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
136 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರ ರಹಟ್ಟ್‌ ಮಾಗಡಿ 3006 ನಿಂದ 730ರ ನರಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 3.24 
137 ಗದಗ 3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ `` ಮಾಗಡಿ ಸಂ3`₹ಮೀ.0 ದಂಡ 2.00250 ಕರಡ 30, 58ರ ರಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ - 9.೦0, 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷೀಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹ 
4.44 
139 ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ  (ಲಕ್ಷ್ಮೇತ್ಸರೆ - ಹೊಸರಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೂರು - ಯಲ್ಲಾಪೊರ ಕಿ.ಮೀ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ದಂದ "22. 00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 457 
340 ಗದೆಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ಸರ'- ಗಂಜಳ ರ್‌ 5 ಮ್ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 535`ರವರಗ್‌ವಾರ್ಷ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. N 1.05 
141 ಗೆದೆಗ 3051" ಜತ್ದಾ ಮಪ್ಕ'ರಸ್ತಗಳ "ಮಾಡ್‌ 'ಕೋಳವಾಡೆ ಮಕರಂದ ತವರಿಗೆ ವಾರ 
} ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ್ಲ 4.17 
142 3057 ಜಿದ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟಗ್‌ ಂಕ್ಷೀತರ ರ್‌ ಮೇ ರಿಂದ SETS SST 
3.95 


ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗ್ದ ಸುತ್ತ ವಾಯಾ ಕೊಂಚ ESI Bo T50 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಮಾಗಡಿ ಪು ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.38 & 332 ದಿಂದ್‌2.00 


ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. j | 524 
ೈಟಿಕರಿ ಛಬ್ಬಿ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 3.00ದಿಂದ 8.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


a 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳೆ 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.12 ಖು 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಇನಾಳ ಶಿಗ್ನಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 100 ರವ ನಾರ 
0.52 
3057 ಜಾ 'ಮಖ್ಯ ತ್ತ ಠಾಸೊರ ಪರಿಕಾಪ್ಪ ಮಾ ರಂದ ವರಗ ವಾಷಿಕ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.50. 
33 ಜಲ್ದಾ ಮಾನ್ಯ 708-15 ನೇಸಾಕ್‌ನಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್‌ ಂದ್ರಗಳತ್ತ 7 ನಗಳ 7] 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಜಾರ ಗಣಪಿ 
$) ಈ | 1.80. 
ನಡೆಸುವುದು 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ಪೆಗಳೆ ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 0.00 ನಿಂದ 3ರ ಕವತಗೌತೋಡ್‌ ನ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ - ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸ ಸುವುದು 5.04 
057 ಇಷಾ ಗಾ ಡಾ ಮಾರ್ಗ್‌ ಹಾಡಾನಷ್ಸಾ ಸನಾ ನಾ ya 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 14.50 ರ ವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 3.20 
337`ನಕ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಡೌವಿಜಾಳ ರಾತಾರ' ಪ್ರ ರಸ್ತ ಕರ್ಮ ದಂಡ 00 ರವಕೆ |] 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 2.09 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ್ಯಪಸ್ಥೆಗಳ ತಿರೆಹೆಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಷ್ಮೀತ್ಛರ-ಸಷಾ ಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು 5.00 


ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 
| 
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na i 
8 \ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸನಂ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 5 Ne ಅನುದಾನ | 
1 § 1 (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) - 
1 : PN 
4 _ ವಿ 
3153 ಸವ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಮ ಡಫ 740ರ ಕಂಡರ ರಷರೆಗೆ - 
ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ 470 
——! 
154 ್ಥ ನ ಸ್‌ | 
ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ೩89 
ಡಾಂಬರೀಕರೇಃ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು ’ 
1 
Hal ಕ್ರ ರಸನ ರಪಕ “1 
| | ರೀಕರೆಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು : 487 
| 
156 ಶರೋಳಿ-ಹದ್ದಿ-ಸುರತೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.70 ಹಗೂ 9.08 
ರಿಂದ 16.30 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಖಿ 
ಗುಂಡಿ ತಿಂಬುವದು ಹಾಗೂ 16.30 ರಿಂದ 18.00 ಶ ವರೆಗೆ ಜ 
ತೆಗೆಯುವದು. 
3.68 ! 
157 ಕವ್‌ರRನಾವ ಪ್ರ-ನರಗುಂದ ಠ Ke ಕಸಾ 0 EST ರ ವರೆಗೆ 
ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಜಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
—— 
3158” ಅಡವ್ರಾಸ್‌ ಕಲಹ ತಮ್ಮೀ ರರ ರಂದ 5.60 ರೆ ಪಕಣಇಂಗಲ'] ರ | 
ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ರ'ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು 
ಹಾಗೂ ಡಬ್ದು.ಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
159 ನರಗುಂದ ೨ಕ5ನಗೋಡಿ-ವಡಗಾನಿಸೊಪ್ಪ ಕಾಮೋ ಕಂಡೆ 
} 12.663 ಹಾಗೂ 13.90 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು 
ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬು.ಬಿ.ಎಂ. ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
4.34 
eT ನವನ್‌ ಕತಾ ನ ಕಂಡ 05ರ ರ ವರಗೆ 
೦ಗಲ ತೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವಡು. 
161 } 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮು: ಕೃನರಗುಂದ-ಆರಿತಿಸಗೋಡಿ-ವೈೆ ಸನನಹ್ಲಿ 
ಜ೦ಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ 
162 ಪ್ರಾ ಮುಷ್ಕ ತಗಳ ಸುಂದ ತರ್ಕಾಪಾರ ಬ್ಯಾ 3 
| ಜಂಗಲ ತೆಗೆಯುವದು ಹಾ 
ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರ 
363 | ವದೆಗಣ ಸುರಾ ಮರ ಶಿಂದೆ 570 ರವ 
ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬುಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುವದು. 
2.57 
li 
[464 ಸಂಕೆದಾಳ' ಕೊಡು ಕ್ತ ಮೇ. 00`ರಂದ 5.30 ರ ವರೆಗ; 
| ತೆಗೆಯುವದು ಹಾಗೂ : ಡಬ್ದುಖಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂಡಿ ತುಂಬುಪದು. 
i re ಸರನ್‌ ನನ್‌ ತವ್‌ ಷಾ ಕಂಡ 
ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ ಕೆಗೆಯುವಡು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬುಬಿ.ಎಂ ದಿಂದ ಗುಂ 
| ತುಂಬುವದು. ” 
ಉರ ಕಂಡ್‌ ₹7ಹಾ 
166 
7.69 
—- — 
Fe 
8.688 
168 ಗದೆಗೆ 3034 ನಚಮ್ರಾಸ್‌ ಕಲಹ ಮೇ.00 ರಿಂದೆ 15.00 ರ ವರಗ್ಗರಸ್ತ್‌ y 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.00 
dL d 
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177 


178 


179 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಗಳ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


33" ಜಕ್ದಾ'ಮುಖ್ಯೆ'ಕಸ್ತೆಗಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ . 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳ 'ಮದಗುಣಕೆ-ಸುರರೂೋಡ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 5.70 ರೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ 


ಕಲರಿ ಣಣೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ'ಕ.ಮೀ. 00 ರಿಂದ 211 ರ ಪ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆಮ ಹೋದ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ ಮಾಡುವುದು 


ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಮಾಡುವುದು. 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


305 "ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನರಗುಂದ ತಾಲೂ. 'ಪಕ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ಹಾ ನನಗ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. 
(5 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ಗದಗ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನರಗುಂದ ತಾನನ ನರಗುರದ ಆರಾ ಪಹಗೋನಿನಕೊಪ್ಪ ತಸ್ತ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮ್ಮೀ. 13.90 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರ 


[4 
[3 
9 
a 
pA 


ಎಮ್‌.ಸಿ.ಎ.ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಒಟ್ಟು : 
[ ಬಿ 


; 3054 SH Bridge 
3057 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ ಸೌಪನಗ' ಗದಗ ಕಾಮಾ ಇರವಾರ ಇತಾ'ರಾಷೆ ಸಮಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 241.80 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 


221.70 ರಿಂದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 } 4. 5 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತಗಳ |ನರಗುಂದ-ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ-ಕುರುಗೋವಿನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಃ 12.663 ಹಾಗೂ 13.90 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 480 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರೆ ಸೇರನಾಃ ನೂರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 5.94 
: ನರಗುಂದ-ತರ್ಲಾಪುರ-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.08 ರವರೆ 
4.00 


ನರಗುಂದ - ಬನಹಟ್ಟಿ ಇವಮರಸಾಣ ಕಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 840 ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ' 4.77 
ಸಂಕದಾಳ-ಚಿನಪಾಪ್ತ-ಚ್‌ ನರಗುಂದ ಅರತಣಸೋಡಿ-ಡೈರನಹಟ್ಟಿ ಕ್‌ 
0.00 ರಿಂದ 6.10 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.90 


2.00 


ನಿರ್ವಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ. ( 
3ರ ಜನ್‌ ಹಶ್ಮಿ ವಃ ನಾಡ್‌ ಕಾಪ್‌ ಕಾವ ಸ್ಥೆ j 


3.70 


4.90 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಕನಹ್ವ ಕಡ್ಡೇರನಾಗನಾರು ಕ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.50. 
29.97 


29.01 


ಸ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 


ಕಾರವಾರ ಕೃಗಾ ಇಳೆಕಲ್‌ Roa ರಸ್ತ ಕ ಮೀ 2350 ರಕ್ತ ಮೊನ್ನಿ . 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


4.58 


3054 ದವ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರ`ಸೌತುವೆಗಳ [ಬಾಗಲಕೋಟಿ ವಫಗನರಂಗನಚ್ಚೂ ರಾ ಮಾರ ಕಂದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 99.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ದುರಸ್ತಿ 


3.92 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಗಜೇಂದಗಡ ಸೊರಬ ರಾಷ್‌ ಕ್ತಿ ಕೆ.ಮೀ. 125.00 ರಿಂದ 128.00 ರಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳೆ ದುರಸ್ವಿ y 


1.97 


) 


353" ಹವ್ಯ'ಹದ್ಧಾನ ಸಾತುವಗ್ಗ'ಗದಗ ಪಮ್ಲಾನ ಗಣದ ಸನದ ರಾ ಕಮೀ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 106.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಡಗಡೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ಹಾಗೂ 122.50 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಗೆ ಕ್ರಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ 


0.00 


3534 ರಾವ ತದ್‌ ಸಾನ ದಗ ದನ್ನಾನ ನರ್‌ 4 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' [ಸೇತುವೆಯ ಗೋಡೆ ಎತ್ತೆರಿಸುವುದು, ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಶ್‌ 
ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು 


4.67 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಷೌಂದ್ರಗಡ ERTS ರಲ್ಲಿ 


4.10 


ನಿರ್ವಹಣೆ [ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆಷ್ಸಾಕ ಸತು ಗಗ ತಲಾ ರವಾಕ ನವ್‌ ರಾ ETI ರಲ್ಲಿ 


I 4 


ನಿರ್ವಹಣೆ ya ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 


4.10 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


A 
¥ 
J 


ವಿಭಾಗ ಸುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 5 . 
1 4 5 
g ಗದಗ ಗವಗ ಪನ ವಗಾಪಾಚ ನಾಗಿ ರರಗಸಜೆದ್ರ'ರಾಹೆ57 ರೆ ಕಿಮೀ 
94.92 ಮತ್ತು 99.47 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನ 410 
ಮಾಡುವುದು. - 
310 ಸದೆಗ Repairs to Pavedip in Km 75.00 on Bagalakat 
siligirirnganabetta SH-57 in Ron Tq 4.94 
1 ಗದಗ 3334 ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವಗಳ ತಕೊೋಣ'ಫಮೂೆೌಂಧೆನೊರೆ'” ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರಿ-30 
೯ಷಣೆ $.ಮೀ.100.00 ರಲ್ಲಿ ಸೂಡಿ ಹತ್ತಿರೆ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಯ 383 
12 ಡೆಗೆ 353 ರಾಜ್ಯ ಪಡ್ಗಾ ಸವನೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕನೆ ಗಷಾಂಡ್ರಡ ಸಾರವ" ಹೆದ್ಮಾ` ಮಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 3.80 
3 ಹಣ ಸಾ ರಮ್ಯ ಪದ್ಧಾನ್‌ ಸಾಪ ನ ವಾನ್ಸ್‌ ನಾದವಗ ದಮ್ಮ ದ್ಧ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ೀ 92.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 940೫ ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 3.93 
14 ಗದಗ cr ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಗ ಕಾನ ಪರ ಂಢನೂರ” ಡೆಮ್‌ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 { 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ.120.60 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚೆಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 3.91 
~~ ಗಾ ನಾ ಪರಾ ಮನವಾ ಸಾಮಾ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಮಾ] — 
| ನಿರ್ವಹಣೆ $7.00 ದಿಂದ 90.00 ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ 0.00 
16 } ಗದಗ - 3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಾಹಷಗಳ ನ ತಲಾ ಗಡಗಡ ಸಾರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-36 5ಮೀ. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 53.00 ದಿಂದ 65.00 ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 0.00 
Fr] [ ದವ್ಯ ತವ್‌ ಸಪ ನಾದ ತಾರಾ ನರಾ ಸಮದ್‌ ಶಾನ್ಯ ಪವಾರ ಕ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ $5.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡ್‌ ಪಾಲ್‌ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೇಲೀಂಗ್‌ 'ದುರ್ತಿ 0.00 
18 ಗದಗ 7 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆನ್ಸಾರ ಸೇತುವಗ ನನ ಾಲೂ8ನ ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಷೆದ್ಗಾರ ಕೆ.ಮೀ. 279.60 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಜು ಅಪ್ರೋನ್‌ ದುರಸ್ತಿ 3.22 
ಾ ೂ | SE 
19 ಗದಗ ಕಾಣ ಘನೊಕನ 'ಹಗಲಹೋಟೆ-ಬಿಳಿರಂಗನೆಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨7 
3.ಮೀ. 75.920 ರಲ್ಲಿರುವ ಹೇವ್‌ ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ತಿ. 5.23 
20 ಗದಗ ತೋಣ'ಈಮೂಕ'ಹರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿ.ಮೀ. 
297.90, 299.50 ಹಾಗೂ 300.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ 0.00 N 
E ~~ ತನನ್‌ ಪವ ನರಾ ಸಾನ ದನ್ನ ಹ್‌ 
|| 27.60 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕೆಲಷರ್ಟ ಡುರಸ್ತಿ | 0೦0 
ಗದಗ ಸದನ ತವ್ಮಾ್‌ ಸಾತಾವೆಗ ರೋಡ ತಾಲೂಕ ಸಂಧನೂರ ಹೆಷ್ಯಡಗಾ ನ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಮೀ — 
ನಿರ್ವಹಣೆ 83.00 ರಿಂದ 83.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 5,24 \ 
| £ ಸ 
3 ಗವಾನ್‌ ರ ನಕ್ಷ ಮಾಡ ಪನ ನರಾ ಸಾರರ ರತರ ಕ್ತ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ 157.00. 173.87 ಹಾಗೂ 112.27ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ ; ಸೇತುವೆಗಳ 356 
ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. ” 
[| 
54 ಗಾ ಹನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸ್‌ಪವಗ'ಗದಗ ಪಲ್ಲ ಮರಡರಗೆ ಲೂಕ ಕಲ್ಮ್ಲಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದಾರ್‌ ಮ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 219.50, 226.10, 226.74 ಹಾಗೂ 2245ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ / ಸೇತುವೆಗಳ 3.67 
ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. | " 
— RR FT] Ep] ಮಾದವ 
25 ಗದಗ | 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ eR ಸಕ್ಸ `ಮಂಡರಗಾಲೂಚಿಕ್ಕಡೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ 
I ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಹೆ-!29ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 185.0 ಹಾಗೂ 187.80ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ / 000 
| ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. - 
- pp 2 5 7 ದಾನ್‌ ——] 
26 ದಗೆ ರ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಸಹವಗ'ಗದಗ ಜಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಜಾನ-ಕ್‌ರ "ರಾಡರ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 8.ಮೀ 153.00 ಹಾಗೂ 154.50ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ / ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಸಿಃ 000 
ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. ” 
= le SN ರ SS 
27 ಗದಗ ಸಹಾ ಧಾ ತವಾ ಸವನ ತಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ರಸ್ತೆ ಮೀ 23 ಹಾಗಾ 239.58 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 4.18 
28 | ಸವಗ ರಾವ ದ್ಧ ಸಪ ವಾಗಟ 'ಪಾಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ದ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 149.60 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 15110 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರೆಸ್ತಿ 3658 
[ME A— IN 
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K ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


a, 


3 4 5 
54 ರಾಜ್ಯ'ಫೆದ್ಧಾಕ ಸೇತುವೆಗಳ ನರವಾರ ಇತರ್‌ ರಾತಾ 3 ಕಕ್ಷ ಸಪ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ . 3.64 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ ಸೇತುವೆಗಳ ores ತಾಲೂಕಿನ, ಸಿಂಥನೊರ - ಹೆಮ್ಮಡಗ್‌ ರಾಹ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 1153.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 163.40, 
163.60 ಸೇತುವೆ ಎಪ್ರಾನ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವದು. 


1.5 


0 
—! 


3054 ರಾಜ್ಯ `ಹದ್ಧಾಕ ಸೇಖನಗ]ನರಗುಂದ ಇವಾ ಮುನವ್ಗಿ"- ಫೋಟುಮಡಗ' ನಾತ ವಾ 


| 


ಎಮ್‌.ಸಿ.ಎ.ಬಿಲ್ಲುಗಳೆ ಒಟ್ಟು : 0.10 


ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು | "3755 


ನಿರ್ನಹಣೆ 64.339 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವದು 1.47 | 
— 


3054 MDR Bridge 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಾತುವಗತ ಸಿರುಂಜಾ ನಟಾಷಾರ ಸಾಕಟಾರ ರಮಾ 3ರ ಕ್ಸ ಸಹ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿ, 2.09 
ಜಿಳ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಸತುತೆಗಳಗದಗ ಸಾಷಾರ ಹುಡಾಶಗಪಾರ ಹಾಗನಷ್ಪ್‌ ಸ್‌ ಮಾರ —— 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 26.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಮರಸ್ತಿ 2.08 
3 ಷೆಲ್ಲಾ ಸಪ್‌ ಸಾತು ಅಂತಾರ ರತಾ ಮಾಗವಾಡ್‌ನವಗಾಡ ನಂ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಮರಸ್ತಿ. 1.99 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆ ಸಪ್‌ ರಾಣ ಪಮ ನಾಡ ನಡಸದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಹೆಡ್‌ 


ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ದುಪಸ್ತಿ 1.68 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇರೌಷಾಳ- ಬಳಗ `ಾಂತಗ ನ್‌್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೆತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ $ಿ.ಮೀ.4.70 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ ಡಿಪ್‌ 1.65 
ದೆರಸಿ ” 
ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸೌತಪಗಳ ರೋಣ ಕಾಲನ Bಜಗರ ಹಾಸ ಹಡತ ಯಾವ್‌ ಕ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 0.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ದುರಸ್ತಿ. 1.67 | 
$s ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಪ್ಕಕಸ್ತ ಸಾಪ ನೀಣ ತಾನ ಕೋಡ ವಲೂ ಮರಸಗಡ ಪರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊತಬಾಳ- ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.90 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ ಡಿಪನ ಡೌನ್‌ ಸ್ಲೀಮ್‌ 
pi ಈ 2 0.00 
ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
py ದ ಕ 1 ಮಾ ಜ್‌ — 
9 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸೇತುವೆಗಳೆ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ `'ಪಲೂಕ `ಡಂದಘಲಾರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 100] 
ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 9.00 ಹಾಗೂ 15.00ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ / ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 3.14 
ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. ” 
10 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳಗದಗಜತ್ಸ್‌ ಮುಂಡಗ ತಾ ಪಾರ್‌ಷ್‌ನ್ಸ ಇವಾ 7 
ನಿರ್ವಹಣೆ 7.50 ಹಾಗೂ 9.00ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಯ್ದ ಸಿಡಿ / ಸೇತುಜೆಗಳ ದುರಸ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
N i * ಈ 3.14 
ಪಿಚ್ಜೆಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುಪಗಳ|ಗದಗ CORRS CTE SSS ETE ES | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 18.00ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 1.05 
ಮಾನ್ಸ್‌ ಸಪತ ರಡ ತಾವ ರ್ಷದ ಪಾವಾ ಸಕ್ಸ್‌ — 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರ - 2.60 
್ರಾ ಪುಖ್ಯ ಕ್ತ'ಸಪವಗಾ [ಮಾಗಡಿ ಮಇಕ್ನ ಕಮಾರ ರಕ್ಷ ಮತ್ತಾ 1 
ನಿರ್ವಹಣೆ - * 1.57 
್ಲಾ ಮುಖ್ಸ ಕ ಸಪಪ ಆಡ ನಿಂದ್ರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 38 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಮರ್ವಾ —} 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1.68 
Fr: ಸನ್ನ ಮನಕ ಸಾನ ವಾರು ರಾಕ್ಸ್‌ — 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1.58 
FS ಜಿ್ದಾ'ಮವ್ಯ'ರ್‌ ಸೇತುವಗಾ|ನರನಾಡ ಇವನ ಗಾಡ ಸನಾತನ ಕ್ಟ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 7.76 
17 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಸೌಪನಗ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನ ಪೃಷ್ಠ ಕಡ್ದಾ ಕ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಗೆ ಅಪ್ರಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 1.50 
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pt 
POT cemrdc 
ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಣಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಜ ಅನುದಾನ 
- pa 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
} 4 
4 5 
0.07 
———— 
ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು: 3೬92 
2059 NP (M} 
ಸಾಪಯೊೋಗ ಇವಾಪಯ ಪ ಸರ್ಕ ಹೌಸ್‌್ಟಡದೆ 
೯ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 6.66 
2 ಗದಗ ಗ ಪಾಣಾಷಯಾಗ ನವಾಪಯ ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂರ್‌' ಹ್‌ಸ್‌ಕ್ವಾಡದ 
ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 7.28 
p ಗವ ನಢ ಸನ್‌ ವ್ಯಡ್‌್‌'ಗದಗ ಪಾರ್ಷ ಇವರತ್ತ ಕರ್ಕ ಕಾಹ ಸತ್‌ಮಾ`ತೈಕ್ಸ್‌ ಕ] ———| 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿ.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌. ಮಟಿರಿಯಲ್‌ನಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ 13.74 
- N pM } 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು (W.1_80619) 
ಗಡೆಗ ಪಾ ಕಟ್ಟಡೆಗಳೆ ಗದಗ ಕೋರ್ಟ ಅವರಣದಲ್ಲಿಯ' ರೆಕಾರ್ಡ ರೊಮ್‌ ಕಟ್ಟಡ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ 
ಮು ೇ ಮಾಡುವುದು (W.1_80620) 3.30 
ಗದಗ ಗದಗ ಟ್ರಾನರ್ಣ್‌ ಬಂಗಲೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನರ್ವಡಣೆ'ಮಾಡವುಡು 
438 
ಗದಗ ಗದಗ ಲೋಇ. ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್‌ ರೂ 
3.81 
ಗದಗ ಗದಗ ಹೊಸ್‌ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿಕ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿ 
2018 ರಿಂದ ಜೂನ್‌ 2018 ರವರೆಗೆ) 5.25 
ಗಬಗ 2059. ವಿವಿಧ ಇಲಾಷ ಗಳೆ |ಗದೆಗ ಹೆಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ | 
2018 ರಿಂದ ಜೂನ್‌ 2018 ರವರೆಗೆ) 5.24 
ಗದೆ ಸಷ ಜ್ರಾಪಾರ್ನ ಬಂಗರ ಪೊತಔಗಳತ್ಲನ ಇ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ 0.68 
ಗದಗ ಗರಗ ಹಾ ಪನ ಹಾರರ್‌ ವಷ್‌ ನರ್ವಪಷ ಮಾಡುವುಡು 
(ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2018 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2018 ರವರೆಗೆ) 5.18 
ಗದಗ ಗಗ ಪವ ಮಂತ್‌ ಪರ `ನರ್ವಷಣೆ ಮಾಡುವುದು 
(ಜನೇಷರಿ 2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಜ 2019 ರವರೆಗೆ) 5.18 
SO J 
ಗೆದಗ ಗದಗ ಶೋಪಾತಯೋಗಿ `ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹಾಸನ ಪ್ಲಬಿಂಗ್‌ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಸೈರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಾಗ್ರಿ 310 
ಒವಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ” 
ಗವಿ ಗದಗದ 7 ಪಣ್‌ ಹರಷ್ಯಡನ ನಿರ್‌ ಮಾಡುವುಹು`ಪುತ್ತು 
ಸಳ ಆಗಮನದ ಸ್ಲಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 1.04 
} 
ಗದಗ } 
1.57 | 
ನಡಗ 1 2055`ನನಥ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗದಗ .ನ್ಯಾಯಾಲಂಧ ಕಟ್ಟಡದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ದುರ ಸೈರ್ಮಲೀಕೆರಣ WS 
ಮರಸ್ತಿ ! ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.06 
ಗದಗ ರ್‌ ನನನ ನವವಾ ಹಡಗ ಗದಗ ಪರನ ನಷ್ಠರಡ ತನಾ ಮಂದರ'ನರ್ವಹಣ" ್‌ಾ 
1.57 
ಇದಗ 2035 ಗರ ನಷ ಗಾದ ಪ್ರವಾ ಪದರ್‌ ನರ್ವಹಣೆ 
2.00 
— 
ಸದೆ 383 ದಡಗಳ ಗದಗ ಜನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಪಾ `ಜರಬರ್‌। 
ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 1.55 
RT ಗದಗ 2059 ವ ಗಗ ಪಾ ಇಷರಣದ್ಲಿ'ಸರ.ಎಂ.ನಿಶ್ನೇತ್ಸರಯ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು K 
| ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟಫಾರ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ವ.ಇ-.6152) 2.09 
| ಗದೆಗೆ ಸಸ ನನರ ಇನಾಪ್‌ ತಗ ಗಡಣ ಕನ. ಸಹಾಯಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇನನನೀಯರವಕ ಚಾರಿ 
I ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ K 0.62 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
| - (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
2 3 4 5 
ಗೆದಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗಡಣ ಜಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯದ್ದಾರದ ಬಳಿ್ಯಾಟಪ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ F 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.66 
ಗರಗ 1053 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಲ್ನಿಡಗಳ"|ಗದಗ ನಕ್ತಾ ನ್ಯಾಯದ ಅವರಾದ ಎನ್‌ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೈರ್ಮಲೀಕರಣದ ಪೈಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಛೇಂಬರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 460 
ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪಲ್ಯನ್‌ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು £ 
ಗಡಗ 2959 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗದಗ ಜನಾ ಮಂಧಾಗದಕ್ಷ ದ್ರಿ-ಚ್ರ ವಾಹನಗಳೆ ನಿಭಂಧ್‌್ಕ್‌ ಪೈಪ್‌ ಸಮತ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಪಳಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲಸಮಮಟ್ಟ 
3. | 3.70 
ಮಾಡುವುದು 
ಗದಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ [ಗದಗ ತಾಲೂಕು `'ಮುಳಸಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ದುರಸ್ತಿ ; ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಲಸಮಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು 450 
ಗೆದಗೆ 2059 ವಿನಿಧ ಇರ್‌ಪಾ ಪ್ಯಡಗಳ ಗದಗ ಕಾ ಹಾಸ ಸರ್ಪಾದ್‌ ಹಸನ ಸೂತಡ ಸಂಖ್ಯೆ "ಮ್ತ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿ 419 
ಗವ 2059 `ವಿವಿಧ`ಇರಾಖಾ ಕಡಗ ವಗ ಶಾಷೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸನ ಸೂತಡ ಸಂಪ 7 ಮ್ತ y 
ದುರಸ್ತಿ : ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿ. 4.18 | 
ಗದಗೆ 2059 ವಿವಧ ಇಲಾಪಾ ಕಬ್ಬಡಗಳ ಗದಗ ಕೋ ಇತ ಸರ್ಕ್ಯೂರ್‌ ಪಸ ನಂಭಾಗವಕ್‌ ಪಾಸಾಗಿ ಪೌಷಕ್ಸ್‌ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು : 4.18 
ಗದಗ 2039 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಇಡ ಗದಗ ತನನ ಪಾನ್‌ ಬಂಗರ ಸರವ ಮತ್ತಾ 3ಫಾತತಗಳ 3 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ತಿ. 4.19 
ಗದೆಗ' 2059 ವಿವಿಧ'ಇಲಾಖಾ`ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗದಗ`ಲೋಇ ಚ್ರಾವಶರ್ಸ್‌"ಬರಗತ"ಪನವಾನ್‌ ಪ ಪಪ್‌ KN y 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊತಡಿಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ " 4.17 
ಗದಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳೆ [ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯೆಲ್ಲಿನ ನಾನಾ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಖೈಪಲೈನ್‌ ದುರಸ್ತಿ 3.03 
ದ pType FF ps Fes FA Fa - 
ಗೆದೆಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಳ [rectification & Filling CLS Material With Flagging 
5, Fs ಹ ಈ A ೨, 
ದುಂಸ್ತಿ': ನಿರ್ವಹಣೆ Concrete & Fixing Piles Around the Witness Lounge : 0.00 
at District New Court Complex at Gadag. 
327 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗದೆಗ ಲೋ.ಇ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಐನ 1 ಹಾಗೂ T ] 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ ಹೊರಗಡೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ 
ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್‌ಯಿಲ್‌ ನೆಲಹಾಸು 3.15 
ಮಾಡುವುದು 
33 ಗದಗ | 255 ನನಢೌಇರಾಪಾ್‌ ಡವ oಗ ಪೋನ ಸ್‌ ಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ರೂಮ್‌ ನಾಗ ಪತ್ತು "| 
: ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂಮ್‌.ನಂ.2 ಹಾಳಾದ ಫಾಲ್ಡ್‌ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವಾಲ್‌ ಕ 
ಪೆನಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ದುರಸ್ತಿ 
y 34 | ಗದಗ 2059 ವಿವಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ]ಗದೆಗ ಪೋನ ಹಾಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೂಮ್‌ ನಂ3'ಮತ್ತು j | 
3 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂಮ್‌.ನಂ.4 ಹಾಳಾದ ಫಾಲ್ಫ್‌ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವಾಲ್‌ 6 
ಪೆನಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕೆ ದುರಸ್ತಿ ' | 
ee) 5 
ಗ ಮ ುಮದಮವಮಬಾವಾಮಾಮು ks a 
35 ಗದಗ 2059 ವಿವಿಧ'ಇಲಾ ಗಳ |ಗದಗ ಲೋಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಜೇರಡ ಘಷಾನಯ ಕನ 2 
ದುರಸ್ಥಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾಮಫಲಕ, ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ 5 
Fs ಗದಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಸವ ಕೋರ್ಟ ಕಾಂಫ್ಲೆಕ್‌ ಔಂಭಾಗದಲ್ಷಿ ಸೆಲಮಟ್ಟ ಸಮ 
| ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು 4.18 
ವ ಸವಗ 2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಇನ್ಷಡಗ್‌ ಗದಗ ಕೋನ ಪವಾರ್‌ ಪರವಾ ] 
ಮರಸ್ಸಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸಿ 4.19 
ಸ 
38 1 ಗದಗ 205 ವಿವಿಧೆ ಕಲಾಖಾ ಓಳ 7 ED RR SE ಗಣಕಯಂತ್ರ Er I 
ದುರಸ್ತಿ /, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್‌ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಪ್ರೀಲ್‌-2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ. 
2019 ರ ವರಗ) 32 
=] 
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| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು a 6 | ಅನುದಾನ 
es ಇಕ್ತಗಳಳಿ) | 


2 4 

39 ಗಡಗ 205 ನ್‌ ೫5 ನೇ ಸಾಲೆಗಾಗ ವಿಭಾಗ ಕೆಥೇರಿಯ 
ಕ್ಟೇಶನರಿ ಸಾಮಗಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 

40 ಗದಗ Rd ARS Ro SR 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಪ್ರೀಲ್‌-2018 ರಿಂದೆ ಮಾರ್ಜ-2019 ರ ವ: ಗೆ) 

4 ಗದಗ OT ಸಾರಿಗೆ ನಿಧಾಗ ಕಭೇರಿಯಿ ಹಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ 
ಯಂತ್ರಗಳ ಟೋನರ್‌, ಟೆಂಜರ್‌ 
ವಿಠಶೋಪಕರಣಗಳ ಪೊರೈಕಿಗಾಗಿ [ಬದಲಿ 

427 ಗದಣ Annual maintenanance to Gajendragad New IB in Ron Tq. 


{01-08-2017 to 31-03-2018 (reserved SC} (Wi_81763) 


| 
| OE | 
28,52 
ll 
ಸಹಾಯಕ" ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರ ಕಛೇರಿ 
ಹಣೆ. (ವ.ಇ_ಔ492) 2.55 
ಮೂಕನ ನಕಾಗರದಕ್ಷ ಪವಾಸಿ ಮಂದಿರಡ `ಸ್ಥ್ಯಾಚಿಲಿಟಿ ಹಗೂ 
೯ ಪರಿಕ್ಷಿಸುವುದು. (ಪ.ಇ_ 310) 0.52 
ಕೋಣ ಪಗಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್‌ನರ್ಷಪಣ” 
2.05 
47 | ತಾ; ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸ`ಮಂದಔರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
5.13 
48 ತಾ: ಬೈರನಾಪೊರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
5.09 
49 ಮಂದಿರದ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
512 
so ಗ ಘಷನಾವಾ್‌ ಘಾ ಮಾರಾ ಪಾರಾ ನರ್ಷಪ ಕ್‌ 
4.65 
ಸ 
5 
5.14 
52 
5.14 
3] N 
5.08 
py ಧಡ ಕನನ ಪರಸದ ನಮ್‌ರದವ ಮೃಡ ಈವ ದಕ್ನ ಇ 
J ಹಣೆ 3.10 
r 5ರ ಸದಗೆ 5 ನನನ ಇನಾಸ ರಾನ ಎ ಕಾನಾಡಿ ಸಾನ ಲೋ.ಳಷೆ ವಿಭಾಗದ ಮ 
| ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ೯ಲಯದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಖೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ 2 
56 ಗದಗ 258 ನನಧ ಪಕಾಡದ್ದಾ ಕೊಮ್‌ ಎಫ್‌ಸಿ ರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ್ಕ | 
ಇಲ್ಫಾವಣಿಗೆ ಜಲನಿರೊಥಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು 5.23 
F [3 ನಕಾರ ಹಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿಕದ'ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
| 3.10 
; ಗದಗ 2055 ನರಾಪಾ ಡಗಳ ಕಣ ಈವೈರನಾಷೊರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮೇಲ್ಬಾ ನಣಿಗ ಜಲನಕೊಢಕ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 5.19 
59 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ A ಹೊಸ ವಾಸಿ ಮೆಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ 
/ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.25 
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್ಕ 
7 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೆಸರು ಅನುಷಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
] E 4 5] 
50 ಗ 1039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಬ್ಬಡಗಳೆ ರೋಣದ `ಇರುನ್‌ನ್ಯಾಹಾಗ ನ್‌್‌ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ`ಮಾಷಾವುಡ್‌ ¥ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸಗಳು. _ 5.00 
2039" ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಷಡ ಸ್ಯ ಮಂದಿ ಪಾಪರ್‌ ಇವಕಸಾವುಡ ™T pi 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 4.91 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ `|ನಂಡರಗ ಕನಸ ಉಷನವಾಗವ ರುರ್‌ಕ್ಷ `ಷಹನ್‌ ಗ್‌ 
ಏರಸ್ತಿ 1 ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಡರ ಪನ ಹ್‌ ಪವ ಮಾನಾ ವಾನರ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.22 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಡೆಗಳ ಮುಂಡರನ "ನ್‌ ಇಷಂಬಢ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮೌಲ್ಳಾವಣೆ Fl 
ದುಡೆಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನರ್ಟರ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ" ಬದಲಾವಣೆ 2.06 
ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ” 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ]ಹುಂಡರಗ ನನ ಉಪನವಾಗಡ ರುರಾಕ್ಷ ಮೇನ್‌ ಗಣಕಯಾತ್ರ ” 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.40 | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳೆ [ಮುಂಡರಗಿ `ಹಲೂಕ ಗಮಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ` ಮಂಧೆರದ `ನಾಷ 
ಡುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1.57 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕ್ಹಾಡೆಗಳ`[ಹುಂಡರಗ ಕಾಲ ಸಾರ್‌ ಆವರಣದಕ್ತಹನ ನೀರುಹದ್ದೀರಕಣ ಫದ —| 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡೆಗಳಿ ಮುಂಡರಗಿ "ಪಣದ `ಜೊಮ್‌ಎಫಸಸಾರ್ದ ಇವರನದ್‌ಕುವ ಪಪ! | 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹ ಟ್ರಾನ್ಲಾರ್ಮರ ಯಾರ್ಡಗಳಿಗೆ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ ಫೆನ್ನಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಗೇಟ್‌ 1.54 


ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2059 ವಿವಿಭ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ ! ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. `ಹಳಯಪನಾ್ಸ ಮಂದಾ ಮತ್ತು 2ಕ್ಕೆ 
ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪೂರೈಸುವದು ಮೇಲ್ಮಾವಣಿ ಮರಸ್ತಿಪ್ಪಂಬಿಂಗ ಪೈಪ 


ಳ್ಳ ಸಿ 
ಅಳವಡಿಸುವದುಸೋಲಾರ್‌ ವಾಟರ ಹೀಟರ ಅಳವಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ 5.19 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
, k — | 3} 
12053 `ನನಿಧ ನಾನಾ ಗ್ಗ ಹಾಡ ನನನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿಕದ 
ದುರೆಸ್ನಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಷುವದುಪೀಠೋ ಪಕರಣ 5.19 
ಪೂರೈಸುವದ್ದುಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಿ.. ” 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ'ಪ್ಲುಡೆಗಳ [ಮುಂಡರ ಮನಾನ್‌ ಸಂ.ಗಣಕೆಯಂತಗಳ 8 ಪೋರ್ಟಬಲ್‌ 
ಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಿಂಟರ್‌, ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಟೀಬಲ್‌.ಮತ್ತು ಸೆ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ.ಚೇಂಬರಿಗೆ ಹೊಸ 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕಿ ಪೂರೈಕೆ, ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.02 
2059 ವಿವಿಧೆ ಇಲಾಖಾ ಕೆಟ್ಟಡೆಗಳ ಮುಂಡರಃ ತಾಲೂಕ" 'ಶಿಂಗಟೌಲೂರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಾನು.ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಫೋವ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗಿ ಪೂರಿ ಕೆ ಇನರ್ಟರ 
3 f ದ 3 wh [ ಕ್‌ 5.04 
ಅಳವಡಿಸುವದು, ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಿ. 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಡಗ ಮಂಡನ ಸೋಇ. ಹಪನಿಭಾಗದ ಉಗ್ರಾಣದ ವ್ಯ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ,ಲೋ.ಇ.ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಸೋಲಾರ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 5.18 
ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪುನರುಜ್ಛೀವನಗೊಳಿಸುವದು. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ’ 
ನನ್‌ CEERI 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪೂರೈಸುವದು ಸೋಲಾರ್‌ ವಾಟರ ಹೀಟರ 4.73 
ಅಳವಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. § 
r 2099 ವಿಎಧ, ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುಂಡರ ತಾಮಾಕ ಕಂಬ ವಾಸ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕವರಣ`ಗೊಣಡೆ ಹಾಸ” 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ಯಾನ ವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.14 
0ರ ನನವಇವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ "ಮುಂಡಗ ಮಮಾ ಮಂತ್‌ ಗಾ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಲೋ.ಇ.ಕಛೇರಿಯ ಗೇಟಿಸಲ್ಲಿ ಕೌ ಕ್ಯಾಚರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವದು ಆವರಣ ಗೋಡೆ 413 
ಎತ್ತರಿಸುವದು.ಇತ್ಕಾದಿ. iN 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ`ಸಡಗಳ ಮಂಡ ತಮಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾರಟೇನ್‌ಗ ಪ್ರತ್ಛೇಕ ನೀರು: 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಭುತ್ತೀಕರಣ.ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ 250 


ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಿತರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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«, 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


0 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


UN 


ಕೋಪೆಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯೆ ಉಪ ಎಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಸೆ, (ದಿ: 01-04-2017 So 30-09-2017%2017-18} 


1.18 


2017 to 30-09-2017) 


ತರಷೆಟ್ಟ ಪಾನ್‌ ಮಂರಿರದ ವಾರ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ 


Kd 


ರಾದಾ 
ತಿರಹಟ್ಟಿ ಲೋಕೋಪೆಯೋ 


ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 


ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ 


1 ನಿರ್ವಹಣೆ 
p 


ಇಲಾಖಾ ಕಬ್ಬಜಗಳ 


ರಕ ನನಢ 


ದುರಸಿ 


2959 ವಿವಿಧ 


ಮುರ 


ಹಣ 


Annuat Maintenance to Haripur IB for the period {01-04- 


2.65 


ಶ್ರೀಮಂತೆಗಡದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 


ಡುರಸ್ತಿ / ನ 


ಸ್‌ ನನಢ 


ವಿ /: 
ಸ್ತಿ 


} ನಿರ್ವಹಣಿ 5.19 
ರ್ಷಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
2.62 
ಮಗರ್‌ ರ್‌ ತನನನ 
ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು 540 
ದರ್ಜೆ '`ಸ್ಕಾಯಿಕ `ದಂಢಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಗ್‌ ಐಟಂ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 513 


90 ಇಪಾ'ಕ್ರಡಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 
9 ಇಲಾಖಾ ಇಟ್ಟಡೆಗ 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ 
J 
92 ಇದೆನಾ 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ 
\ R 
{93 ಗದಗ 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಣಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು 
L - _ 
94 ದಗೆ 55 ಎನಢಇಲಾಪಾ ನಡಗ ಕ್ನೇತ್ಸರ ಕರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡದ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಟನ್‌ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಟಿವಿ. ಹಾಗೂ ಇತರೇ 524 
ಸಾಮಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು. § 
[ r ಗಡೆಗ 2035 ವಿನಿಢೆ ಇಲಾಖಾ ಗಳ ನರದ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
| ಮುರೆಸ್ತಿ ; ನಿರ್ವಹಣೆ 2.97 
96 ಗದಗ 203 ನಿನಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕುಡಗಳೆ [ನರಗುಂದ ಪ್ರಜ ಕ್ನಡಡ'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
149 


/ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ನನ 
ದುರಸ್ತಿ 


1 ವಿರ್ಷಹಣೆ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ [ನರಗುಂದ ಕಾರ್ಯ ಕಟ್ಣಡದ ನೈರ್ಮಶಣರಣ ಡೌರ್ಕ್‌' ಹಾಗೂ" 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.00 


™T T 2ಷುಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 
3. 4 5 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡೆಗಳ |ಲೋಪೋಷಯೌಗಿ ಉಪ ಭಾಗದ ವಾಷ್‌ ನರ್ವ್‌ — 
ದುರಸ್ಥಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - 4.00 
2059 ನನಿಧೆ ಇರಾಷಾ ಕ್ವೂಡಗಳ ನರದ ಡ್‌ ಷಸ ಜಾಗಿಮಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಡ್‌ - pl 
ರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 'ರೊಮ್‌ ಮೇಲ್ಲಾವಣಗೆ ಹೊಸ ಶೀಟಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು. 1.14 
pS 2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡೆಗಳ'|ನರಸಾದ್‌ ಸರದ ನಾರ ನರ್‌ಾ | 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 4.90 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ [ನರಗುಂದ ಪನಕೋಷಹಯೌಗಿ ಇಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಷ್‌ಷಷೆ 
ಡುರಸ್ಲಿ 4.00 


| 


2059 ವಿವಿಧ 


ಸಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ [ಪೇವರ್ಸ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವದು. 


ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ `|ನರಗುಂದ ಕನ ಪೋಪಯೌಗಿ ಇನಾಪಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಟರಲಾ೫ಂಗೆ 


2.10 


ಇರಾಖಾ'್ಯಡಗಳ ಇ. ವೆತದಕ್ಲೆವವ ಹೆಶೆಷ್ಯಾಡ್‌ ಸುತ್ತಲ ಸಾ ಪಾಡ್‌ ಸೋಡ 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸ್‌ ನನಢ 
ಡುರಸ್ವಿ 


ಇಲಾಖಾ'ಕಬ್ಬಡೆಗಳ' [ಗದಗ ತಾರಾ ಮಸಾದ ಹಾಗಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಂದಿರಗಳ 


0,84 


— 


ಇಲಾಖಾ ಕ್ಟುಡಗಳ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ `ಕನಾಣ, `ಹನಳತಲೂರ, ಗಜೇಂದ್ರನ ಪಗ 


H 9 


105 ಗದಗ 2059 ಎವಿಧ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬೈರನಾಮೂ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಂ! 
ಎಡ್ಭುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. - 
ನನನ್‌ ಸ ET SER ಮಾವನ ಗ” 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಕೇರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿದ್‌] 
ನಿರ್ವಹಣೆ. - 
| 73 ನನ ನನಾವಾ ಸಾನ ನನಾ ನ್ಯ ವ್‌ ಪನ ವ್‌ ನ್ಗ 
ದುಡಸ್ತಿ ; ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಫೇರಿ ವಿದ್ಯುತ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


1.50 


108 ಗದಗ 2059 ಎವಿಧ 


ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ರಡಗಳನರಗುಂದ'ಹಪ ನಿಧಾಗಫನ್‌ನಾಸಾ ನಿಕಕ್ಷಣಾ ಮನದರಡ'ನಮ್ಮತ 


1.50 


[_ ಡುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
- 70535 ನಪ ರೋಣ ಸ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಭಿದ್ಭುತ್‌'ದುಕ್ತಾ ಹಗಾ ಬನರ್‌ಚರನ ನರ್‌" 


ದುರಸ್ತಿ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


(SN 


ನು 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 1.00 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಹ್ಹೊಡೆಗಳೆ 15ರ ಟ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಲ್‌ತ್ಛರ ನ್ಯಾಯಾಲಯೆಗಳೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಾ 
ಮರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಜನರೇಟರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. 149 
2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳೆ [ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯುತ ನಿರ್ವಹಣ ಹಗೂ 
ಮಶಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣಿ. 1.00 
| 2059 ವಿವಿಧೆ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಷಡಗಳ ಗದಗ ಸಾನ್‌ ಹಸದ ಹಾಗಾ ನಸ ಮತ್ನು" ಉಪ 'ನಧಾಗೆ ನಗ 
ದುರ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಏದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 5.10 
| 2059 ವಿವಿಧ್‌ ಇರಾಖಾ ಇನಡಗಳ Ina ನ್ಯಾಯಾಲಯೆ ಕಟ್ಧಡಗಳ `ನಮ್ಮ `ನರ್ಷಹಷ್‌ ಘಾಗಾ ಬ್ರಾನ್ಸಫಾಕ್ಕರ್‌ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸ್ಥಿ 4.50 
755 ನನ ಇರಾನಾ ನಾ [ತ್‌ ನಮಾನ್‌ ನ್‌್‌ T— 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 3.50 
ಗದಗ 2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೊ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ೇಶ್ವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ನಷ — 
ರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಎ. ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವುದು. 3.10 
} 2055 ನವಧ ಇರಾಪಾ್ಪಡಗಳ J ಉಪೆ-ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹತ ಸಹಾ ನಕ್ಷಾ 
ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂದಿರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.00 
55 ಎಎಧ ಇಲಾಖಾ ಕಡಗ |ಕಾಣ ನ್ಯಯಾನಹಾಡ ವಿದ್ಯುತ ನಿರ್‌ಷಣ — 
ದುರಸ್ತಿ ; ನಿರ್ವಹಣೆ 2.00 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕದ್ನಡೆಗಳ 7ಮುಂಡ ರಗ ಸನ ನನಗ ರ್‌ ನಿರೀಕ್ಷನಾ ಮಂದರ ಸಾ ——— 
/ 2.00 
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IN | | [ eಡಗಡೆಯಾದ 
ತ್ರಸಂ | ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೆಪರು CU i ಅನುದಾಸ 
| | < (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| E 
ತ್ಸ 5 
ಇರಾಖ್‌ ನಹನಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಮ್‌`್ನಡದ`ವಿಷ್ಕತ ನಿರ್ಷತಣೆ. 
ದುರಸ್ತಿ 1 ನಿರ್ವಹಣೆ | 2.50 
ನದಿರೆಡ ವಿಡುತ್‌ 
§ 2.50 


ಹಸದಕ್ಷ್‌ಫಾಸ 


ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗದಗ ಸರ್ಕೀಟ್‌ ಲ್ಲ 


ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಕಾನ `ಇಮಸ ಕೋಡ  ಹೊಳೆತಲೂರೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, 
ಮುಸಿಗೇರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ವಿದ್ಧುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.00 


್‌ = mF ep £7 py ಣ್‌ 
ಕೋಣ "ಲೂಪ್‌ ೈತನಾಪಾಕ ನಡನ ಪಂದ್‌ ನದ್ಮ್‌ 


ಮುಂಡರಗಿ, ಡಂಬಳ, 


ಕಲಕೇರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
ತಾಲೂಕಿಫೆ ಶ್ರೀಮಂತಗಡ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ ನ ಮಂದಿರಗಳ; 5,00 


ಎಡದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಇನಾಪಾ ಕಡಗ ನತಸಾರ "ಇಷಾ ಧಮ್‌ ಹಾಣಾ REN 


! ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು - 3.00 


ಗ ” 4.00 


2216 NP {M) 


ಗದಗ 
FN [i 77 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸ ನ್ಯಯಾಧಿತರಗಳ ಪಗ್‌ ವಾರ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ; 2.09 
| 
2 ಗದಗ | ಪಸತಗೃಡಗಳ ಮರಿ ಫಾಗಾ ಗದಗ ಎರಡನೇಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಷ ಸ್ಯಯಾಧೇಕರ 'ವ`ಪಡಮಡರ್ಜಿ। | 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇಯ ಸ್ಯಾಯಾಲಯೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಗಳ! 
[ನಾತಿ ಗೃಹೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ” 
I ್ಯ Te Hd 
3 ಗದಗ 778 ವಸತಿಗೃತಗಳ' ಮತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನವಾಡಿ' ಸ್ವಾಯ್‌ಧಾತರ'ವ್‌' ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜ'ನ್ಯಾಜಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಫ್ಯಾಯಾ *ಪರಗಳ ವಸತಿ 103 
| | ಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ 
PU ಗ ಮಗ್ಗಗಳ ಪುಕ್ತಾ ಪಗಾಗದಗ ಹಷ್ನವ್‌ ಜ್ತ } EE FIN 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.07 
[ ಸದಗೆ 77 ಪಸತಗೃಪಗಳ ದುಕ್ಕ ಹಗೂ ನಾಡ ಅವರನರಕ್ತಕ'ಗ್ರೂಢ `ಸ್‌ಕರರ ವಸತಿಗ್ಳಡದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.08 
€ ಗದಗ 7216 ಪಸತಗೃಹಗಳ ಡು: ಷಸಗೈನ ವರಣರಕ್ಲಿ ಸಗಾನ್‌ ನರರ'ವಸತಗೈಹೆದ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ J 2.05 
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| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹಿನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 5 
ವೆಸತಿಗೃಹೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ`ಪಾಗೂ ಗದಗ ಪೋ `ಇಷರಣದಕ್ಷ` ಇನ್‌ ಜನ ನೋಹ ವಸೆತಗ್ಸಹದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.11 


ವಸಗೃಡಗ'ದುಕ್ತಾ ಹಾಗಾ ಗರಗ ಪಾ ವರಾರ್‌ 3 ಸವಾರ ಪನ ಪದ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ, ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಾಗೂ ಗದಗ್‌ ಲೋ.ಇ. ಅವರಣದಕ್ಷ ಜೌಣವಾಕ್ಕ ಗಾ ಮಸ್‌ಷಫ್‌ 
ವಸತಿಗೃಹದ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ, ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಃ 3,00 


ವಸತಗ್ಯಗ್‌ ಜತ್ತ ಹಗಾ 


ನ ಸನಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಇಂಜನೀಯರವರ ವಸತಿಗೃಹದ (1896 ನಿರ್ಮಿತ) ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗರಗ ಕೋವರನದ್ದಾ್‌ ಜಾವಾ 
2.10 


ನಿರ್ವಹಣೆ Sessions Judge Quarters at New Court Campus Gadag Tq. 


rs ಪ್‌ ನನ್‌ ನಾ [ರಗ ಸಾ ಹಾ ರವ ನಾವಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.62 

ವಸಶಿಗೃಹೆಗಳೆ ಮರಸ್ತಿ ಹಾಗೊ [ಗದಗ "ಪ್ರಧಾನ ನವಾಣೆ ನ್ಯಾಹಾಧೀಶಕಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.64 

er ನಾಗನ ನನ್ನಾ ಪ [ನ್‌ ನಾಡ್‌ ನವನ ಡಾನ್‌ ಇ ಹನ್ಸ್‌ ನಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.35 

ವಸತಿಗೃಹೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೊ providing Essential Requirements to Principle District & 

453 


ನಿರ್ವಹಣೆ Sessions Judge Quarters at New Court Campus Gadag 


ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೊ [Construction of Security Room to Priniciple District and 
2.88 


ಗೆದಗೆ 7276 ಪಸತಗ್ಗನಗಳ ಹ್ಮ್‌ ಹಾಗಾ provi & Essential Requirements to Senior Civil Judge, ll 
ನಿರ್ವಹಣೆ ‘Addl. Civil judge & IMFC \1, Gadag Ill Addi. Civil Judge 4,37 
Quarters in New Court Complex at Gadag 
ಗದಗ 2216 ವಸೌಗ್ಗಪಗಳ ERS [providing Essential Requirements to Additional Sinior Judge, 
ನಿರ್ವಹಣೆ Il Addl. Civil Judge & JMFC Il, Gadag and Ht Addl. Civil Judge 48 


Quarters in New Court Cornplex at Gadag 


ವಸತಿಗೃಹೆಗಳ ದುತ3 ಗ [providing Essential Requirements to ll Addi vil Civil Judge 
ನಿರ್ವಹಣೆ Quarters at New Court Campus Gadag 23 


'ವಸತಿಗೃಹೆಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೊ 


Providing Essential Electrical Requirements for ludge 


} 


ನಿರ್ವಹಣೆ ” [Quarters at New Court Complex at Gadsg 2.25 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗ |ಗದಗ ಜಿಕ್ಟಾ`ನ್ಯಾಯಾವಹ `ಆವಕಣದ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ-1 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 2 ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಷರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ಜೋಡಿಸುವುದು Pe 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರ್ಲೌ`ಹಾಗೂ ಸಳ ಫೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಯಾಧ ರ ಸಗ್ಗದ ನವನ ಮ್‌ನಾಸಾ 

ನಿರ್ವಹಣೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ. i 3.87 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ |ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಕ್ನಯ `ಪಢಮ ದರ್ಷಾ ಪಕಾವಾ ಪ್ರಾಹ ವಸತಿಗೃಃ 

ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.59 
ಪಸತಿಗೃಹೆಗಳ `ಮರಸ್ತಿ`ಹ್‌ಗೊ |ಗಜೌರದ್ರಗಡದಕ್ದಯೌ ಹಪಾರಿಷಾ್‌ ಎಸ ಗೃಹ ವಾರ್ಷಕ್‌`ಡುರ್ನ್‌"ವ 1 

ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 3.15 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರ್ತೌ ಹಗೂ ರಾಣ ಕರ ಇಷರಾದ್ದ ಡವ ವನ್‌ ಪಾತ ಹ್‌ ಇ TT 

ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.62 
ವಸತಿಗೃಹೆಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗಾ ಕೊನ ತಾ ಹಾಕಲಾ ಸಾವನ್‌ ಗೃಹ ವಾರ್ನಿಕಷಮರ್ತ್‌ಪ - 

ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.06 
ಪಸತಿಗೈಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ bk ಕಭೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯೆಕ ಘರ್ಯನರ್ವಾಹೌ 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಜೆನೀಯರರ ಹಳೆ ಪಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.10 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರ್ಸ್‌ ಹಾಗಾ]ರಾನ ಫಾರ ನವರಾವ್ನರನ ನಾ ನಮಾನ್‌ — 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಹೊಸ ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 212 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
( 'ರೂ.ಲಕ್ಷ! ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


7ರ ಮಸಡ 


ನಿರ್ಜಪಣೆ 


77 ಪಸಾಗೃತಗಳ ಪತ್ತಾ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಾಗೂ 


31 ಗದಗ | ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 


ಸಿರ್ಪಹಣೆ 


2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ 


SS 
ಲುಗಾರ ವಸತಿ 


ಸಿ ಮಂದಿರದ ಕಾವ 


33 ಸರ 7 ಾಗೃಷಗಗ ದಾಹ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 
£ 
Er ಗಣ 77 ಗ್ಗೃವಗಳ ಮಕ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 207 
ಸಕಾನಇಂವಸ3 ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥರ ಕಾಸ್‌ ಹಾಗೂ 
1.69 


ಗೃಹದ `ಸಮುಡ್ಡುಯದಲ್ಲಿ "ಸೆಪ್ಟಿಕ್‌ 'ಡ್ಠಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವದು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗೃಹ 419 


38 ಸೆಡಗ 7 ಪಸಾಗೃಹಗಳ ಪತ್ತಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 

39 ಗದಗ 777 ಪಸಗೃಹಗಳ ದರ್‌ 
py ಸಿ 


ಹಾಗೂ ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ.ಇ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ "ಬಿ 
1.86 
ಹಾಗೊ |ಮುರಡೆರಗಿ ಲೋ.ಇ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 'ಇ' ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಸೈಷಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ 
ತಿ 


2.09 


ಸವಗ 5 ವಾನೃಡಗರ ಹಕ್‌ ಹಾಗಾ ನರನರ್ಷಾ್‌ ನನನಾಹಕರ 
ಣೆ 
pr ಗಡಿಗೆ ಕ ವಸಗ್ಗಹಗಳ ದುರ್ತಾ ಹಾಗಾ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ 3.00 
7 ಗವ ಕಣ ಹಸಗಗ ಹರಾ ಪಗಾ ನರನನದ ಪಾಸದಾನ ನಮಾರ ಪಾನದ ತಗೃಡಕ್ಕ ಪರ್‌ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಬ ಮಾಡುವುದು. * 2.00 
48 ಗದಗ 7 ಸಾಗ್ಗತಗಳ'ಡುತ್ತಾ ಹಾಗೊ [ನರಗುಂದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತಗ ಹಾಗೂ ಸಹನ ಇಂ ಪಸಕ ರ್‌] 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೃಹಗಳ ಅಫ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಪೇವ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ 300 
| ಬಳಿಯುವುದು. 
49 ಗದಗ 7 ಪಸಾಗೃಹಗನ ಡುರ್ತ್ತಿ ಹಗೂ |ನರಗುಂಡೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹಂದೆ ಜ್‌ ಕಟ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1.50 
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| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
2 3 4 5 
ಗದಗ 2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ]ಗದಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹಸವ ಗೈಹೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಮ್ಯತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.32 
ಗರಣ 27 ಗೃ ಮಡ್‌ ಪಗಾ ನರಗುಂದನ್ಯಾಹಾನತಾ ಸಾ ಸವ್ಧಾದ ಪಾಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 425, 
ಗವ JE ವಸಗೃಡಗಳ ಡುರ್ತಾ'ಪಗಾ ಹಾಡಾಗಿ ನಾಗಾ ನ್ಯ 'ನ್ಯಯಾಧರ ಪಡ ಗ್ಗಢವ್‌ ವಾಘಾ ————— 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಏದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. - 4.25 


ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:! 139.91 


TY 
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ಅನುಬಂಧ-1 
ಹ ವಿಧಾನ ಪಧಿಷ. ಸ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶಟ್ಟರ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆ ಕ್ಷತ್ರ ಇವರ 
ಗಿ ಅಲಾಖ ಸದಸ ವಿಭಾಗ ಗದಗ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


5 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು pe 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ |mprovements to road from Magadi 
i ne 22 ರಸೆಗಳು Yerebudhihat road Km 0.00 to 7.00 {W.l. 62308} 


..ಎಘ- [Improvements to Kalkeri Gangapur road from 41.10 
Km 1.25 to 5.50 W..|. 80362 


improvements to Approach road to Kundrahalli 72.76 
Tanda from Battur, Shettikeri MDR WI 97991 


೯ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ - Improvements Gadag Kalasapur 104.54 
24 ರಸ್ತೆಗಳು Mahalingapur Me road.Wi 80432 


SS ES ENE, SENSO A REETES 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಘ್‌- [Construction Of bridge on Gajendragada Sorab 12.72 
3 ಸೇತುವೆಗಳು SH-136 @ km 53.60 W.1. 68017 


ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫಘ- |Construction of Bridge on Gajendragad Sorabh 27.17 
ಸೇತುವೆಗಳು SH-136 in Km 104.00 and 106.00 W.I. 62900 
೯ ಆರ್‌.ಐ.ಡ.ಎಘ- Construction of Bridge on Gadag Hatalageri 50.12 


Road at Km 3.00 Wi 95854 
Construction of Bridge on Gadag Asundi 195.70 


pp $ಗ್ನಲ) 
ಸೀತುವಗಳು 


Kurthkoti Mulagund road at Km 19.10 


ನಬಾರ್ಡ ಅರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಘ- [Construction of Bridge at Km 3.00 and 4.00 on 25.44 
ತ > |Kurahatti Madalageri road W.I. 88631 | 


ನಜಾರ್ಡ ಆ: Construction of Bridge on Naragund Arashingodi 
Kurugovinakoppa Road at Km 11.05 W.L, 97244 


ರೂಂ ಸ್ವಾಯಾಲಯಕ್ತ ಆವರಣ '. ಗೋಡ ಮತ್ತು 1ನೆ 041 
4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 
ಕಟಡಗಳು 
್ನ 36777 


ES SRLS EEE i SS ES 


459 ಲೋ. ಕಟ್ಟಡ 


ಗಳು 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ' 
ಪತ್ತ ನಂ: ಲೋಇ।।ಕ:ಖಎಫ್‌ ಎ:2016: ದಿನಾಂಕ$- 6-12- 
2016 ) ವ ಇ 81855 


88.81 | 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


198.06 


2.81 


4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತ |ಗದಗದಕ್ಲ ಹೆಷವನ ನಯಕ ನ್‌ ಇಡ್ಡ 
ಗೃಹಗಳು ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (8002) 


4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಒಟ್ಟು 
್ಯ ಟ್ಟು 


ಸದ ಗದಗರಕ್ಸ್‌ ರ್‌ ಸರ್‌ pe 
14 / ಗೃಹಗಳು |ನರ್ಮಾಣ ವ ಇ 66353 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ "ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ " 
4216 ಲೋ.ಇ. ವಸತಿ [ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ!73ಐಎಫ್‌ಎ:2017: 
ದಿನಾಂಕಃ- 22-06-2017 ) ವ ಇ 6679 


2) ಮುಂಡರಗಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


b ಗದಗ ಜಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿ? 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 62049 

2) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 62048 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ 


ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 64126 K 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸ್ಪ 
ಕಿಮೀ 118.00 ರಿಂದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 
126.00 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 
67301 
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. | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
| ಸಂ | R \ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
241.40 ರಿಂದ 24190 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ 
ದಾರಿ |5 66859 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನಂ: 


ಆಃ 269: ಐಎಘ್‌ಎ: 2017: ದಿ; 23-05-2017 


505೩ ರಾ 


po 
ಸ 


ಜ್ತ ಹೆ 
ಮ 
ರಣೆ 


ಫ”'ಗಜೇಂದ್ರೆಗಡೆ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-156 ರಸ್ತೆ 

108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 12050 ರಿಂದ 

5054 ರಾಜ ಹೆದಾರಿ 30 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 

20 ಗದಗ KE . 16742 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನಂ: 


ಸುಧಾರಣೆ _ 
ಛೋಣ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23-05-2017 | 


> | | 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹ-06 ರರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 
241.28 ರಿಂದ 24193 ರಲ್ಲಿ ( ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ ಕ್ರಾಸ್‌ 

ವರೆಗೆ ಮೆಡಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ರಸ್ಥೆ ಎರಡು ಬದಿ ಪುಟ್‌ 
ಫಾತ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೇವರ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿ ಪಥ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ ೫2284 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನಂ: ಲೋಇ: 90: ಐಎಫ್‌ ಎ: 200: 
ದಿ: 15-05-2019) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹ-06 ರಸ್ತ 
240.33 ರಿಂದ 24128 ರವರೆಗೆ ( ಗದಗ ಹೊನ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ವರೆಗೆ) ದ್ವಿ ಪಥ ರಸ್ತೆ' ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 102286 (ಬದಲಿ 
ಪಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಜಇ: 90: ಐಎಫ್‌ ಎ; 
2019: ದಿ: 15-05-2019 


14.10 


pe 


ಮುನವ' ಳ್ಳ 


ಪೆಟಿಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ 105.66 
U ಹ -. 
ಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 10700 ರಿಂದ 


08.20 ರ ವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 


| 2 ಗದಗ 


[8] 


ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಚೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 21.00] 28.77 
ದಿಂದ 36.00 ಕಿಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಛೋ ಇ ಐ] 
ಎಫ್‌ ಎವ ಇ8876 


| ಗಿದಗ 


ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 24.00 
ದಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಿಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಇ 82246 
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5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ " 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ » 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ೋೀಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ . ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹ-06 ರ ರಸ್ತ 
ಕಿಮೀ 270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ 
2 102115 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತ 
ಕಿ.ಮೀ 300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 105241 


ಮಾ CES ಹರ 
ಕಿಮೀ 15597 ರಿಂದ 16200 ಹಾಗೂ 16300 ರಿಂದ 
164.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66524 


೫ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಘ್‌ಎ: 
2019: ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 102673 


ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ-97436 - 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಲಾ - p 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 235.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 
97438 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ॥ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೂರಬ ರಾ 
ಕಿ.ಮೀ. 172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ: 


87.75 ರಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನಂ: ಲೋಇ: 
ಐಎಫ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 03-05-2017) 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೀಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 44.00 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗ್ರಾಮ 


ಪಕ್ತಾ 
% 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ `'ಮುನವಳ್ಳಿ"ಕೆ 
ಕಿಮೀ 8900 ದಿಂದ 90.00 ಹೊಳೆಆಲೂರ ಗಾಮ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿಮಾಣ ವಇ 71961 


ಸ್ತ 11.50 ರಿಂದ 16.00 
ಸುವುದು ವ ಇ 67253 


Page 4 of 62 


ಬಿಡುಗಹೆಯಾದ 


ps 
ಕಸಂ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು p Y ಅನುದಾನ | 
' 5 f 
j ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
Ny Fed 
5 


ಗದಗ ಹಿರೀಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 300 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ವಇ6778 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 96895 


29 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಷ ಯಲಿಶಿರುಂಜ ವಂಕಟಾಪೂರ ಸೊರಟೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 
ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ 
36 ಗದಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ (ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ). ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಣ 96969 
ಗದಗ ಕಳೆಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ 0.05 
ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
31 ಗದಗ > |ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068 ' 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮಳಗುಂದ 100.05 
32 ಗದಗ ೨೮೨ ದಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ [ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1000 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101395 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ 0.06 
- ]ರುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 1400 ರಿಂದ | 
§ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 115.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069 
33 ಗದಗ ಸುದಾರಣೆ N 3 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಕದಕಟ್ಟ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ಕರ್ನ 204 
H 5654 ಜಿಲಾ ಮುಖ ರಸ (ದಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿಮುರ)ು ವ ಇ 
ಸ ಜ್ತ ಲ ಜೌ 
34 ಗದಗ | ಧಾರಣೆ 101393 | 
ಗದೆಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 75.04 
5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ ರಸ 20. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.೮) 101302 } 
35 ಗದಗ ಈ 6" * 
ಸುಧಾರಣೆ 
| 
| j | ; : 
4 ; ಸ್ಸ. ತಾಲೂಕ ಅಂತೂರ. ಬೆಂತೂರ. ದೀಲಗುಂದ ಶಸ ಕಮ 806 
‘ | _ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ [290 ದಿಂದ 1510 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುರ) 
36 [ ಗದಗ ಸುಧಾರಣ [ನಾಇ 101301 > 
ಗದಗ ತಾಲೂಕೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೃದಾಪೂರ ರಸೆ ಕಿಮೀ 000 ದಿಂದ] ' 8.94 
Pe ಲಿ ಮಿ ಬದ 1 =f 
I _ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪ ಇ 100599 | 
37 | ಗದಗ had 


ಸುಧಾರಣೆ 
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" ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಸಂ ವಿಭಾಗ 
y (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
17] 2 | 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
SEES NES SNS NESE AG [NTE SRR 


ಬಂತೂರ ಅಣ್ಣಗೇರಿ ರಸ್‌ ಕಿಮಿ 


= 


ಬಣ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ ಮುರ) ವ ಇ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


34 ಗದಗ 


ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುತಿಗೇರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 
3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ . ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ .ವಇ - 23802 


ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತ 


4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಲೋ ಇ 219: 
ಐಎಫ್‌ಎ2017: ದಿನಾಂಕಃ- 4-10-2017 ವಣ 76018 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿ ಮಣ್ಣೂರ 
ಮುದೇನಗುಡಿ ಹುನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 10.00 ರಿಂದ 13.00 
ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಳ 66539 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ಹ ಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ರಸ್ತ 
5 |$.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1430 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 
67260 


ಮುದೇನಗುಡಿ - ಕುರಹಟ್ಟಿ - ಕೂತಬಾಳ - ಇಟಗಿ - 
5 |ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ. 180 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 


ಠಹಟ್ಟಿ - ಮಾಡಲಣೇರಿ ಠಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00: ರಿಂದ 3. 
ಸೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಣ 66560 

ಗಲ್‌ ಅಜ್ಜಿಗ್‌ಕ ಕಮ್‌ 

17.50 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ (ನರೇಗಲ್‌ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಲೋಇ2।9: 

ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 4-10-2017) ವ ಇ 75604 
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py: 
= ಜು . 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ೩ 


SS SNL SGN 4 
ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳಹೋಡ-ಶಾಂತಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 


300 ರಪೆರೆಗೆ ಹಾಗೂ '540 ದಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ [ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನೆಂ: 


52 ಗದಗ Wy ಮ 4 g 
ಸುಧಾರಣೆ ಕೋಣ : 219: ದಿಎಘಎ207 ದಿ: 15-07-2017) (ವ 
| ಎ 68281) 


ಕೂತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ 
ವಣ 87643 ( ರೂ: 150.00 ) 


pe 
[ee] 


ಹರ್ಲಾಪೂರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 
ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ಜಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 520 ರಿಂದ 620 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101716 


55 ಗದಗ 


H ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ನಾಹೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 
ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 450 ರಿಂದ 


ಜಿಮುುರ) ವ ಇ 101713 


ಮ 


ಜ್ರ “ಗದಗ 


18.50 ರಿಂದ 2070ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36450 ರಿಂದ 
37.00ರವರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ.ವಅ 66682 


[5 
A 
pe 
[. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ 
ಕಿಮೀ. 425 ರಿಂದ 525 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಜಿ.ಮು.ರೆವ ಇ 102325 


58 ಗದಗ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
೦ಬರೀಕರಣ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಕಿ.ಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾ 
ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.20 ದಿಂದ 1೧.174 ರವರೆಗೆ 
ಗ್‌ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ತ್ರ 
ಸುಧಾರಣೆ ನೋಣಇಗಿಕ / ಐಖಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಲೇರ) G: 4-07- 
| 209 ಪ ಇ 108989 K 


tM 
N 
a 
q 
3 

MW, 


% ಮುಂಡರಗಿ -ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟದಾಯನವಕರಿ: -ತಾಂಡಾ-। 
ಪೇಠಾಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 
' ಹಾಗೂ 1080 ರಿಂಡ 1120 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


pr 
ಮೆಜಿ 
ಬಃ 


| pe 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸುಮೋದ ಸರ್ಕಾರದ! 
60. sd ಸುಧಾರಣೆ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ ಇ18ಎಘ್‌ಎ2019(ಇ ಕಛೇರಿ 24-06- 


2019) ವ ಇ 113863 
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ಅನುದಾನ | 
(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 


5 
28.48 | 


223.20 


0.06 


28.37 


0.00 


0.00 


8:06" 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


E] 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


೪ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
- ಣಾ ed 


ಸುಧಾರಣೆ ' 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಸ್ಲೇಶ್ವರ ದೀವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. K 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ವ ಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: 


ದಿ: 10-07-2017.) 


ಸಕಹಷ್ಯ ಇನ್ನಾನ ಪಾನ ನನ್ನಾ 
ರಿಂದ 345 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ( ವ ಇ 67912) 
ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಣಇ : 349: 


ದಿಎಘ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) 


ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ಸರ ಗುಂಜಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 7.70 ರಿಂದ 8.20 ರನೆರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ರೂ: 30.00 ) ಪ ಇ 87549 

ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ: 87546 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡರಟ್ಟಿ ``ಫಂದ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ಟ ಕ್ಸ 
ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ವಇ 97445 


ಸಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷೇಶರ - ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ಸೆ ಕಿಮೀ: 
[3 Co] ಮಿ 


5.00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುರ) ವಇ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 0.59 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಣ 48656 


ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಮೀ 0.00 
ಣೆ. ವ ಇ 66659 


ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.20 
ಪಳ 66528 - 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗೌ' `ಮುರ್ಯಾಷೊರ ರಸ್ತೆ 


]ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಇ। 


( 
೪ pr) 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸೆ 
10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


(ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 


8.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ್ರ) ವ 
ಇ 102353 

ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಅರಶತಿಣಗೋಡಿ 
ಕುರುಗೋವಿಪಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 

12.7% ರಿಂದ 1420 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 6739 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 9 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66817 


i a0 | ಗದಗ 

ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ಪ 
‘ 5.60 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ 
| 4]. ಗದಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 2109 


ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿವಾಂಕಃ- 3-5-2017.) 


ಷರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕೀಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ಸೆ 
ಕಿಮೀ 3 ಹಾಗೂ 14 ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. 'ವ ಇ 71633 1 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತ 
19.00 ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


43 ಗದಗ 
ವಇ74205 
| 44 ಗದಗ 
ಹ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
| ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
5054 ಜಲಾ ಮುಖ, ರಸೆ.!1100 ದಿಂದ 13.00 ಹದ್ದಿ' ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


45 (it ಖದಾರಣೆ " [ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಇಎಫ್‌ ಎ: 2018ರ: 8- 
03-2018 ವ ಇ 82226 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಎ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
46 ಗದಗ RE fe 
ಸುಧಾರಣ 
ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ 
ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 000 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


(ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882 


ಗದಗ ತಲೂಕನ'ಎನ್‌ಹೆಚ್‌'83'ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹೆಂದಿಗೋಳ 
{ ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 1.80 
ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 
67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ 


ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ-. 3-5-2017.) 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5 
0.11 


38.98 


240.64 


159.00 


15.60 


3.73 


20.36 


"21267 


161.41 


0.21 H 


83.36 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎದ್‌ಹೆಚ್‌-63 `ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿ/ ನೀಳ 
ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ 460 ದಿಂದ 5.20 
ರವರೆಗೆ (ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) 
 |ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 860 ರವರೆಗೆ (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 'ವಇ 
75955 


 |ಗದಗ ತಾಲೂಕನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 100 
ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 75954 


€ರಿ ರಸೆ 
ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 753952 
(PWD 931 CRM 2017 Dt: 5-12-2017) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 "ರಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿ 
ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 
7.40 ರಿಂದ 8.00, 8.60 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 
16.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102071 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


_ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 3-5-2017.) 


CS 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗ ರಸ್ತೆ 


ತೆವಇ 66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ಸ್ತ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಘ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕೂ- 3-5 


ಯರೇಬೇಲೇನ ಹರಡಿ 
ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 7.75 & ಕುರುಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ವ ಇ 67261 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಖೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 3-5-2017.) 


ಬ 
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102649 


: |ಕಿಮೀ ವಪ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಹೆಸರು 2 ಅನುದಾನ 
po 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
WE RSS SES SEES EES NEE SST CANES SESH 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಞೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 . 60.92 
ದಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 67944 
pA ಖಿ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 
ನವೀಕರಣ ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 51.40 


I | 0.00 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಶಸ್ತೆ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಗದಗ Eee 
ವೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102072 


I ES NN ke LS ko Ss EL 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹ-06 ರ 40.73 
ಸೇ ತುವೆಗಳು ಕಿಮೀ. 220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442 . 


oe "5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
(41 
70 ಸೇತುವೆಗಳು 


| 5೦54 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳು 


sm 


ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 490 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವ 23.20 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142 


69 ಗದಗ 


ಗಜೇಂದಗಡ ಸೂರಬ ರಾಹೆ-॥6 ಕಿಮೀ. 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಆ 68081 


ನಾಣ್‌್‌ಠಾಲೊಕಿನ,” ಗಚೇಂದಗೆಡ' ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 59.85 
ಕಿಮೀ. 55 ಹಾಗೂ 56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 


ಮಾಗಡಿ. - ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 585 ರಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 68466 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ಇ 349 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 :ದಿನಾಂಕಃ- 10- 


21.69 


5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಣಿ ಮುಡೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್‌ ವರೆಗೆ ವ ಇ: 81074 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಃಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಿರೇಹಾಳದಿಂದ 
ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ) ವ ಇ 92512 


ತಾಲೂಕಿನ ್ಥನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ವ ಇ 
92518 


85 ಗದಗ 


ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ, ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾರಡ್‌ದಂದ 
ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-92550 


ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, 
ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
ಇ 77455 ' 


ಲ್ಲೂಕ, ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
ಹಾಗೂ ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜನಶಾಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 91140 


ತರಹಟ್ಟ ಲನ ಫೆಬ್ಜಿತಾರಡಾ, ಸೇವಾನಗರ; 
ಕುಂದಲಳ್ಳಿತಾಂಡಾ, ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ, ನೆಲೋಗಲ್‌, 
ಸೂರಣಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ (ವಾಡನ ನಂ. 5, ರಲ್ಲಿ) ಸುವರ್ಣಗಿರಿ, 
ಾಡಳ್ಳಿ, ಕಡಕೋಳ, ಆದಳ್ಳಿ, ಹರದಗಟ್ಟಿತಾಂಡಾ, ಬೂದಿಹಾಳ 
ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ 
ಇ 87೬65 


pee] 
ಬಗ 


nn ತಾಲೂಕಿನ: ಜಲಶಂಕರ 
(ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡೆ ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 100310 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ್‌ ಸಿಂಗಟಾಲೂರಕ 'ಸ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106578 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಜಾಲವಾಡಗಿ "ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಲಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾ ಇ 106743 


ಗದಗ ಕಹರದ ಎಸ್‌. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 
ಇ 106793) 


ತಾಲೂಕ 


ಗ ತಾಂಡಾದ 
ಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿವ 
ವಇ 110523 


103 ಗದಗ 


. ಠಸ್ನ್ಥ ಹಾಗೂ. 


ಹರ್ನಾಖೂರ 
; ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ .ಚಠಂಡಿ ನ 


ಮುಂಡರಗಿ `ತಾಲೂಕಿಸ ಹಾರೋಗೇರಿ :ಗಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂ ಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106809 


109 ಗದಗ 


ಮುಂಡೆರಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ' ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಿ 
Sn ದಗ. 5054 ಎಸ್‌.೩.ಪ. (ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಠೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106845 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


 (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


5 
41.24 


75.98 


98.06 


37.81 


93.84 


24.15 


14.13 


50.47 


53,93 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
109082 ' 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 110529 


ೀಣ ತಾಲೂಕ ಯಾವಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 
110530 


ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 


[ಲೋಇ:669: ಎಫ್‌ಎ: 2019 ( ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 


26-12-2019 } ವ ಇ 118820 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ 

(ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ( ವಿರುಪಾಪೂರ 
ತಾಂಡಾ ) ಕೂಡು ರಸ್ಥೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ :ಲೋಇ469ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ( ಇ 
ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019) ವ ಇ 118822 


ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗದಗ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಿನ ಹಾಳ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 
ಭಾಗ-1) ಬೆಂಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119058 


ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೊನಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಳ 94889 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ 
ಸುಗನಲ್ಳಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ಕಸವಣೂರ, 

ಶಿಂಗಟಾಲೂರು, ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಇ 77970 
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ಗದಗ 


ಹೊಂಬಳ. ಗಾಮದ ವಾರ್ಡ ವಂ2 ರ 
ಜಿ 93162 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿವ 


ಪ್ಯಾಟಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಹದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 00643 


ಇವರ ಮನೆಯ (ಬಾಲಕಿಯರ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬೆಳವಣಕಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕಂಬಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ (ಪೋಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ 
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ-100400 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಚೆವಡಾಳ, 
ಕೊಂಚೆಗೇ d is ಬಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಬನ್ನಿ 


i | ಗದಗ ಗೋವಾಳ, ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು,' ke 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108720 
ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, 
121 ದಗ 5054 ಟಿಎಸ್‌ ಪ ಸೆಲೋಗಲ್‌, ಸೂರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. Ln 
Fe ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108721 
ಾಂಷನ ಪಮನಗಾವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 
122 ಗದಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637 
| ತಾಲ್ಲೂಕಿವ 
| 123 ಗದಗ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ 


ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ 
110532 


ರೋಣ” ತಾಲೂಕ" ಮುಶಿಗೇರಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಇ 110543 


ಗ್ರಾಮದ 


$ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಇ 10542 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


13.81 


33.69 


19,11 


0.00. 


0.00 


62.56 


79.01 


28.98 


66.88 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕುರಹಟ್ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಇ 10545 


ತಾಲೂಕ ಬಳಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ 
ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಿರೇಅಳಗುಂಔ"”ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಇ 10546 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಇ 110547 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109121 


ಮುಂಡರಗಿ "ಲೂನ ಪವಾಪಾರ ಗಮದ ಪರತಷ್ಠ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 
106639 " 


ೋಣ ತಾಲೂಕಿನ. ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ” ನಿಲ್ದಾಣ 
ದಿಂದ ವಾಲ್ಡೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110533 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ೀಲ್ಕತ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
ಇ 110534 


ಪಾಸ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ. ಮತ್ತು 


ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ 116020 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಎಸ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ 
ಆದೇಶ : 669:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ( ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕಃ- 26-12-2019 ವ ಇ 118818 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂ 5ಂಗಜಾಲೂರೆ 
ಮುಂಡವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ 'ಆದೇಶ 

670: ಖಎಫ್‌ಎ:20೪ ( ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕಃ 
26-12-2019 ವ ೪ 118835 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


19.59 


27.02 


24.26 


29.39 


41.86 


17.60 


97.75 


93,08 


75.94 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಡಾನ 
(ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೂರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.6.4 
ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 116673 (ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರಕಾರದ ಪತ್ರ 


ಲೋಇಂ75ಖಎಫ್‌ಎ:2019: ರಿ: 24-11-2019) 


ಸ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ- ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ- 80.88 
ಮನಿ Ws ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ 
ಕರಣ. ವ ಇ 110550 
28.2 
- 17 
[ef * ” 
ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತ ವ್ಹಾ 0.17. 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. 


ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ನಾಗರಮಡುವು. ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 109288 K 


CEE 


I ತಾರ್‌ 


ೀಣ ತಾ॥'ಮಾಡಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. 
ಕಾಲೋಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಥೆ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲೂಡೆಪ್ರ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗ್ರೆ ವ 
ಇ 90587 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.- 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


0.00 


ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಈ 
ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇಷಪ್ಪ ಅವದಿ ಮಾದರ 
ಅವರ: ಮನೆಯವರೆಗೆ) ವ'ಇ 9063 


137 ' ಗದಗೆ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ 
ದಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ. , 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111991 | 


26.24 
5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. | 


ಮಾಂಡರಗ ನಾನ ಇಘ್ಯಾಂಡಾದ ಪರತಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 20.82 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 111972 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ ರಸ್ತೆ 


54.54 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ರೋಣ: ತಾಲೂಕ ಹಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆತ್ತಯೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಇ 110543 


ಮಾಗಡಿ- ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 4.60`ರವರೆ 
(ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ) ಸಿ. ಸಿ. 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109336 


[a 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ. 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಗಲ್‌ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 430 ರಿಂದ 480 
ರವರೆಗೆ (ಹರದಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋಗಿ 


ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 109604 


ನ 


ನಾಗರಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌. 
"ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110059 


5೦54 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. 


“ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ'ಗಾಮದೆ ಎಸ್‌ಟಿ 
ನಿಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


143 
‘& 110549 
* ಬಡ್‌ 
5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ.- [ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ (ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. 
.145 ಗದಗ ಟಿಎಸ್‌. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವ ಇ 109615 
47 ಗದಗ 
ಮಂಗ ನ್‌್‌ ರಷ್ಯಾ 
148 ಗದಗ ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ ಇ 89969 


3054 
150 ಗದಗ "oo 
ಸಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂತೊರ್‌`ಚೆರತೊರು'ನಾವಗುರವ 33 
- 3054 
151 ಗದಗ R 


ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನೀಲಗುಂದ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ವ ಇ 107424 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2 ST 


0.00 


37.89 


0.00 


6.77 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 050 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ 
= 115830 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಯಿಲಗೋಳ ವಾರ ಲಿಂಗದಾಳ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 300ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 109327 


| ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
| ನ 3054 00ದಿಂದ300ರ ವರೆಗೆ'ಮತ್ತು 9.00 ದಿಂದ 10.00 ವರೆಗ 


154 | ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 
| | ನಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ 110551 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹ-63 ದಿಂದ 
ji ಗದಗ Kl ಗುಳಗುಳಿ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 400 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ 
| 'ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ !ಮ್ಹರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಜ 110552 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ದಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ. 2.50 ದಿಂದ "400 
ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ: ವಣ 10538 


_ | ಗದಗ 
156 | ಸಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 
ಣ' ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟ ಕೂತಬಾಫ 
ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.40 ದಿಂದ 8:00 ಹಾಗೂ 


3054 ಸ್‌ 
ಕಿ.ಮೀ. 3.30 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಸಿ.ಎಂ೦.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 


ಸ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಕಠ 
ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ . 0.೦೦ ರಿಂದ 110 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. 
ಸುಭಾರಣೆ ಹಾಡುವುದು ವಇ 110539 


3054 


ಗದಗ 
158 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮಾಯ್‌ 


ಮುಂಡರಗಿ' ತಾಲೂಕೆ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ 
| ಸ ವಿ 30 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.40 ರಿಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 


111952 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.25 
ರಿಂದ 8.45, 12.45 ರಿಂದ 12.65 ಹಾಗೂ 1.25 ರಿಂದ 
13.45 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 111956 


5.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ವ | 


ಸಿ.ಎಂ.ಜೆ.ಎಸ್‌. ವಾಯ್‌ | 111556 


3054 
ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ- ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 
ಮಾ ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೂಸ ಸಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 


ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 98527 | 
{ 


ಸ 
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0.00 


47.75 


0.00 


44.46 


36.03 


62.47 


118.31 


53.34 


59.05 


0.00 


35.96 - 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 


3054 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ 


4.00 ರಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ಸಂಬಂ 
ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 98528 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಭೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬ 
ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 12845 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕರಣ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


96.34 


| 3054 SH (M 
UR 3 ತೆದ್ಧರ [ pe EESTI EET _ 
; ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 106.50" ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 6.96 
| | (ವ.ಇ೨97877) . i 
3 ಗದಗ | 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ [ಸವಗ ಲೂನ ನಾಗಾನಾ-ಪಳಗರರಾಗನಬೆಟ್ಟ ಕ 
i ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [(ರಾ.ಹೆ-57) ಕಿ.ಮೀ 89.27 ರಿಂದ 100.27 ಮತ್ತು ರವೆರೆಗೆ ; ತಸ 
i ನಾ ರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
~~ ತಮರ ರನನ ಇರನ-ಹಕರ ರಷ ತ್ನ ರ್‌ 
| ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 115.00 ರಿಂದ 13485 ಮತ್ತು 140.45 ರಿಂದ 147.38 ರವರೆಗೆ | 20.80 
| [ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ i : 
4 ಸೆದಗ 3054 ರಾಜ್ಜ ಫೆದ್ಧಾನ ESTE ಮುಳವ್ಥಾ ಕಾಮವಾರಗ ಸದಾಷ- § 
, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 83) ಕಿಮೀ 123.20 ರಿಂದ 12480 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ। 
ಸ 3 0.00 
5 ಗದಗೆ 3034 ರಾಜ್ಕ'ಹೆದ್ದಾರಿ” ಗದ ತಾಲಾನ ಗಜೇಂದಗಡ ಸರದ ರವಾ] i 
| | ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 10150 ರಿಂದ 102.57 ಮತ್ತು 103.00 ರಿಂದ 108.14 | 
i ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 109.00 ರಿಂದ 113.00, 123.00 ರಿಂದ 
! | 1123.40, 130.00 ರಿಂದ 13497 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 15.48 
[ | (ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ಹಾಗೂ 
i ಬದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ವ.ಇ-111313) 
| | 
6 | ಗದಗ | 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ] 
| | ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವ ಹಣೆ [ಕಿಮೀ 22171 ರಿಂದ 24033 ಮತ್ತು 245.64 ರಿಂದ | 
| i [245.91, 270.00 ರಿಂದ 270.00 ರಿಂದ 271.60 ರವರೆಗೆ | 25.60 
| [ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 
[ i. { 
7 ರ ರಾಷ್ಧ ಷ್ಠಾಕ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರವಾರ ಸರ್‌ ರಾಷ್‌ ಕನ್ನ ತಾ" 
| ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 235.25, 237.80 ರಿಂದ 238.05, 239.10 ರಿಂದ 239.25, 
| 264.00 ರಿಂದ 26415 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ i 
| [ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 247.60 ಜನರಲ್‌ ಕರಿಯಪ್ಪ ವೃತ್ತದ [ 18.68 
| ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 
8 | ಗದಗ | 3054" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಇರಿ ರಾಹಿ ತ್ತ ಮಾ 
|] | ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 131.30 ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಳ ವೃತ್ತದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ [ 0.00 
| | [ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 
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ಅಮದಾನ 


(ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


| 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾ.ಪ-136 ರಸ್ತ | 
; | ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 12290 ರಿಂದ 12385 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ | 5.16 
3634 ರಾಜ್ಯ`ಹೆದ್ಧಾರಿ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ § 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ೆದಾರಿ-57 ಕ. $.ಮೀ. 55.00 ದಿಂದ 6427 ಹಾಗೂ 7227. 
[ರಿಂದ 84,00 ರ 2 ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 11.93 
! ; 
3034 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ "ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾ: ್‌ % 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ಕಿ.ಮೀ. 11200 ದಿಂದ 113.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 
120. 00 ದಿಂದ 121.00 ಮರುಡಾಲಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 48.01 
| | 
33 ಹದ್ಮಪನ್ಮಾರ ್‌ | - 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಃ 
N 06 ಕಿಮೀ. 27160 ದಿಂದ 299.00, 299. 15 ದಿಂದ. : 
130.015, 300.515 ದಿಂದ 30111. ಹಾಗೂ 30347 ದಿಂದ, 3570 
1306.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
[ ! } 
5 ದವ್ಯ ಸದ್‌ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-' : 
30 ಕಿಮೀ. 87.00 ದಿಂದ 89.515, ಕಿ.ಮೀ. 9890 ದಿಂದ, 
(11435, ಕಿ.ಮೀ. 115.00 ದಿಂದ 117.00, ಕಮೀ. ॥7 52.70 
ದಿಂದ 1230, ಕಿಮೀ. 12145 ದಿಂದ 12150, ಹಾಗೂ; 
112175 ದಿಂದ 140.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಿ-ಬೆಳವಣ್ಣ"ರಾಜ್ಞ'ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ಕಿ.ಮೀ. 1105ರ ದಂಡೆ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಗೂ ಕಿಮೀ. 113.15 ದಿಂದ 11421 ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 517 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ” ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಪೆದ್ದಾರಿ-57 ಕಿ.ಮೀ. 50.52 ದಿಂದ 53.00. ಕಿ.ಮೀ. 58.00; 
ಮೀ. 6427 ಹಾಗೂ 72.27: ರಿಂದ 85.00 ರಸ್ತೆ 28.20 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
A 4'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಠೊ ತಾಲೂ `ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರ ರಾಜ್ಯ ತ್‌ಾ ್‌ 
ಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 16045 ರಿಂದ 16180 ಹಾಗೂ $.ಮಿ. 16427. 516 
೦ದ 164.50 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
3034 ರಾಜ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ್‌ ರ್‌ OO 
ರಸ್ಕೆಗಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಣ ತಾಲೂಕಿಸ ಮುಸವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾಜ್ಯ! | 
- ಪೆದ್ದಾರಿ-83 ಕಿಮೀ. 7420 ದಿಂದ 74.20 ದಿಂದ 7550, ; 
0.00 ದಿಂದ 104,50, ಕಿ.ಮೀ. 106.80 ದಿಂದ 107.00. 43.91 


107.95 ದಿಂದ 112.00, ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 113.00 


A ಮಿ ಲ್‌ ಸೆ f 
ಎಂದ 12109 ರ ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ! 
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Wika 
ENS EE TEN EONS SEAN SS SES 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-| 
1136 ಕೆ.ಮೀ. 15.00 ದಿಂದ 15.50, ಕಿಮೀ. 20.00 ದಿಂದ 
24.00, ಕಿಮೀ. 2423 ದಿಂದ 2460, ಕಿಮೀ. 26.70 
ದಿಂದ 26.80, ಕಿ.ಮೀ. 27.0 ದಿಂದ 29.00, ಕಿ.ಮೀ. 30.30 
ದಿಂದ 30.50, ಕಿ.ಮೀ. 31.00 ದಿಂದ 33.10, ಕಿ.ಮೀ. 34.30 
ದಿಂದ 36.00, ಹಾಗೂ 53.60 ದಿಂದ 65.00 ರ ವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
[3 1 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) . 


25.02 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕೆ.ಮೀ. 
292.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 


5.24 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಿ.ಮೀ. 118.50 ರಿಂದ 118.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
| 


'ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಸಿಂಧನೂರು ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ|' 


5.24 


ER 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ- 


[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


57 ರ ಕಿಮೀ. 8೫.20 ರಿಂದ 840 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ್ಥಿ 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 89.00 ರಿಂದ 89.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
(ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 


5.22 


.3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


'ಕೋಣ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ.| 
165.00 ರಿಂದ 65.30 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


4 
f 
1 
\ 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಠಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹೆ-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 
!61.50 ರಿಂದ 16180 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
| 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 


ದ 


ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ . ತಾಲೂಕ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಕಿ ರಾಹೆ-56 ರ ಕಿಮೀ. 
111.00 ರಿಂದ 1120 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಃ। 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 
299.80 ರಿಂದ 300.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ f 


j 


3 ರಾಜ `ಹೆದಾರ 
KH] [a 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹ 3 ಹ ESN 7 
ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಸಿಂಧನೂರು ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ30 ೮ 


(ಕಿ.ಮೀ. 115.50 ರಿಂದ 115.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


[ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 4 j 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ' 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-| 
57 ರ ಕಿಮೀ. 8100 ರಿಂದ 8120 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ! 


| 


5.23 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರ 


ಕಿಮೀ. 9450 ರಿಂದ 9470 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ; 


ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 
ಮ. i 


5.23 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 


| | 
[550 ರಿಂದ 35.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು! - 


ಡಾಲಿಬರೀಕರಣ | 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಕ ರಾಷೆ-56 ರ ಕಿಮೀ. 
iso ರಿಂದ 1150 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು। 5.23 


ಸು 


_. 
ದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಜ-ಸೆ: ರಬ; 
'ರಾಹೆ-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 155.97 ರಿಂದ 158.70, 162. 00; 
ರಿಂದ 163.00 ಹಾಗೂ 16300 ದಿಂದ 172.00/75.00: 0.00 
ರಿಂದ 18187 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ i 


i 
ಡಾ 
i 
H 
| 
j 
im 
H 
iW 
j 
' 
| 
H 
H 
] 
l 
| 
| 
i 


[ದಗ ಜಿಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿ ಕಲ್ಮಲಾ-ಕಿಗ್ಗಾಂವ ರಾಹೆ-23ರ ತ್ತೆ ' 
(ಕಿ.ಮೀ. 203.75 ರಿಂದ 207.54, 209.46 ರಿಂದ 229. 28 31.13 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಃ i ; 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "7ದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ- 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ , 5ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 147.38 ರಿಂದ 174.30 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ; 1976 
ನಿರ್ವಹಣೆ. i 


'ನಪಸರೂರ-ಮಾದಗರ-ಮಂಡರಗ "ದಹರಿ 
IKE 


ಮೀ. 185.92 ರಿಂದ 193.19ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. : 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


N 
k 
j 
| 
| 


3034" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ಥೆ ರಾಹೆ-136ರ ಕಿ.ಮೀ. 168.00 NW 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ದಿಂದ 169.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 4.98 

334 ದ್ಯ ಕೆದ್ಮಾರಿ ್‌ ದಾ 

ಶಸ್ತೆಗಳ ಇರ್ವ ಹಹ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-45 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 147.38; ; 
ರಿಂದ 17200 ವರೆಗೆ ರೋಡ ರಾಪರ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು 497 


ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 149.00 ರಲ್ಲಿ ಗಟಾ ದುರಸ್ತಿ. 


{ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ '|ಟಿಕ್ಕಡೆಸರೂರ ಮುದಗಲ್‌ ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129 ರ ಕಿಮೀ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [184.15 ರಿದ 185.15 ರವರೆಗೆ ರ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ " 


ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿಮೀ. 203.75 ದಿಂದ! 


229.28 ರವರೆಗೆ ರೋಡ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ; ; 
227.00 ಶಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ (ಏರಿಸಿ ; 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ § ರ್‌ l 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-136 ರ ಕಿಮೀ. 5597; 
KM 'ವಿಂದ 18187 ರಪರೆಗೆ ರೋಡ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. | 

| 

3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾಪೆ-06 ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 209.10 & 209.30 ರಿಂದ 22471 ರ ವರೆಗೆ (070 ಕಮೀ] . ೦0 


; ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1 


4.98 
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3054 ರಾಜ್ಯ. ಹದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 
261. 00 ಮತ್ತು 261.50 ರಿಂದ 273.61 ರ ವರೆಗೆ ( 0.50 + 
10.35 ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್‌ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) & 0.70 ಕಿಮೀ 
(ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


30.98 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-57 ಕಿಮೀ 
126.51 ರಿಂದ 16789 ರ ವರೆಗ(ೇ 035 ಕಮೀ 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


33.69 


3054 `ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗಜೇಂದಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 13497 ರಿಂದ 
138.99 ಹಾಗೂ 181.87 ರಿಂದ 184.00, & 187.10 ರಿಂದ 


ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 


120687 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (೧48 ಕಿಮೀ" 


0.0೦ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸೆ ಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷೇಶ್ಷರ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-73 ಕಿಮೀ 29153 ರಿಂದ 
29403 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.45 ಕಿಮೀ 


ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
| 


2.13 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


105 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸೆಗಳ ಗಣತಿ ಕೇಂದಗಳಲ್ಲಿ 07 ದಿನಗಳ 
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು &] 


ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
f 


0.00 


3534 ಈಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸೆಗಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹ3 ಕಮೀ. 6314 ರಿಂದ! 
17420 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


SE 


3034 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ಕಿ.ಮೀ. 159.77 ರಿಂದ 
1168.17 ರ ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ-45 ಕಿ.ಮೀ 9೦.0೦ ರಿಂದ 95.95 
1ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿ ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: 


3054 ರಾಜ್ಯ ಫದ್ಧನ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಇನ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 209-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಮನ 
(ಮೇಲಿನ 4 ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ ಟ್ರ-57 ರಸ್ತೆ 95.00 ರಲ್ಲಿ, 2) 
'ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ-57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 110.00 
(ರಲ್ಲಿ, 3) ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ -45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 130.00 ರಲ್ಲಿ, 
4) ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 140.00 ರಲ್ಲಿ) 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


- |ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 127.00 ರಲ್ಲಿ) } 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2095ರ ನೇ ಸಾಲಿನ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ 
ಮೇಲಿನ - 4 ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1 | 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 240.00 ರಲ್ಲಿ 2); 
ಕಾರವಾರ ಕಣಾ ಇಳಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 255.00 ರಲ್ಲಿ, 3) | 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.00 ರಲ್ಲಿ, 4) 


0.00 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ | 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


p 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು AY 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ಎಸ್‌.ಹಚ್‌-06 | 
ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಕಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-56 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ i 
2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ; 


ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


{ 
| 
| 
\ 
| 
{ 
| 
1 
| 
1 
1 
\ 
{ 


ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ | 
i 4.62 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting BA Census with 
Video recording CCTV) (4 ಕೇಂದ್ರಗಳು). 
1 
4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ SE ಸಾಮಿವಡಗಎಸ್‌ಹೆಡ 3 
 ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಹೆಜ-$7 ; 
ಫ್‌ ; j ಬ j 
ou ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ; 
ರ್‌ ೫ 2 4.62 ; 
[ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting Traffic ; 
ರ with Video recording CCTV} (4 ಕೇಂದ್ರಗಳು). 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ” ಸ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಕ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ`ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌50 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಜ್ಯ eR 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ | 
(ಕಸೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮಠಾಗಳನ್ನು 
[ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting Traffic | 4.62 
[Census with Video recording CCTV) (4 
ಹು 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೋಣ ಲೂಕನ'ಗಡೇಂದಗಡ ಸೊರಬ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-136 1 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ | 
ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು | 
ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. | 3.46 


(Conducting Traffic Census with Video recording. 
er) 43 ಕೇಂದ್ರಗಳು) | 
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ವ 


3054 ಹಕ ಹದ್ದಾರಿ 


ರಸ್ತೆಗಳ ರ್ವಹಣೆ 


HEE ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


"Carrying Out Traffic Survey for a continuous 
period of seven (7) Days Round the clock by | 
video recording using CCTV as weil as counting 
‘and classification of Vechiles both upsides & 
Downside traffic shall be surveyed. The | 
assignement includes mobilization, Collection of 
data from specified locations, data analysis and 
prepatation of reports in specified formats duly | 
submitting the details both in hard and soft f 
copies. the work also includes mobilization of 
‘power, required for the machines, Man power 
lighting and other infrastructure requirement _ 
which are the intrinsic part of the work 
(Including GST & all other relevant taxes.) On 1) 
Arabhavi-Challakeri Sh-45 Road from Km 175.00 
to 180.00 in Two Places (169.00) & (176.00) 2) 
‘Kalmala-Shiggaon Sh-23 Road From Km 203.75 
to 229.28 in Two Places {205.00} & (207.60) 
Total 04 Nos Of Count Post i 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು 


4.62 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


“Carryting Out Traffic Survey for a continuous 
iperiod of seven (7) Days Round the clock by 
video recording using CCTV as well as counting 
jand classification of Vechiles both upsides & 
‘Downside traffic shall be surveyed. The 
Jassignement includes mobilization, collection of 
data from specified locations, data analysis and | 
‘prepatation of reports in specified formats duly 
submitting the details both in hard and soft 
copies. the work also includes mobilization of | 
ipower, required for the machines, Man power 
‘lighting and other infrastructure requirement ! 
which are the intrinsic part of.the work | 
(Including GST & all other relevant taxes.} On 1) 
{Gajendragad-Shorabha SH-136 Road from Km | 
1155.97 t0.181.87.in-Two.Places.(164.00}.&. 
(170.00) 2) Chikkahesarur-Mudagal-Mundargi 
Sh-129 Road From Km 183.42 to 193.19 in One 
Places (192.00) 03 Nos Of Count Post 


3.46 
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ಗೆ ಸ್ನೆಗಳ ನ |; 
| ಸುಧಾರಣೆ K 
64 34 ರಾಜ್ನ'ಹೆದ್ದಾರಿ' ಗದಗ ತಾಮ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಕಳೆಕಲ್ಲ್‌ ರಾ ಹೆರ ರಸ್ತೆ ಕಮ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


3054 ರಾಜ್ನ ಹದಾರಿ ।ತಿರಹಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ -। 
3 [a } (3 ದಾ ರ್‌ 
ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 (2) 


!ರ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 4 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 07 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


;ದಿಪಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ 000 
[ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (1.10 X4 Count Post = ' 
14.40) 
{ 
3034 ರಾಷ್ಮ'ಪೆಡ್ಡಾರ [5ರ ಟ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ`ಬರುವ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ" ಗ ಾಾ್‌ K 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 (2) ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ 
[ರಾ.ಹೆ-06 (3) ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ 
`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 4 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 07 ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ 
| p) ದ - ಹು > 6.00 
ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ! - 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ; 
{ H 
(1.10 X 4 Count Post =4.40} | 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ /ನರೆಗುಂಡೆ` ತಾಲೂಕಿನ, `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲ ಸಸ ಟ್‌ : 
| } | ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಅಳವಡಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು. (3 ರಾಜ್ಯ | 0.00 ; 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು) " i ” 
Lo i 
3054 "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರಸ್ತೆ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಃ (ಕಿಮೀ. 131.00 ರಿಂದ 134.00 ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ j 0 00 
(ಸುಧಾರಣೆ. ” 
| i 
3034`ರಾಷ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ” ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಭಾವಿ ಕಳ್ಳಕೇರಿರಾ.ಹೆ-35` ರಸ್ತ ಕಮೀ N 1 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 8 00 ರಿಂದ 120.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 000 : 
3034 ರಾಜ್ಯ 'ಷೆದ್ಗಾರಿ " ನದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಸ ಬಾಗಲಕೋಟಿ `ಔಳಿಗಿರಿರಂಗನೆಚೆಬ್ಬ'ರಾ.ಹೆ- § 
ರಸೆಗಳ ವಿರ್ವಹಣೆ 57 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 89.50 ರಿಂದ 91.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ 0.00 


[=] 
| ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 264.20 ರಿಂದ 266.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


ಗದಗ > 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
65 5 ಘಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" ರ ಕಿ.ಮೀ. 3581 ರ್‌ 
ಗಗ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿನ 0.00 
3 ಠಾವ ಪದ್ಧ ನಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ದಾಹ3 ರವಾ ಕರಡ 
ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 240.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 000 


EYE ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 1138.99, 181.87 ರಿಂದ 184.00, 187.10 ರಿಂದ 206.87 
(ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. \ 


Fl 
p 


ರ ಕಮೀ 3457 ರಂದ 


0.00 


68 


ಗದಗ 


0.00 
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ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಕಾರವಾರ CET ENTE T 
ರಿಂದ 209.10 & 209.30 ರಿಂದ 2217 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ | 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ h } 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹ್‌ ಅಕ್ಷರ ಎ53 ನಂ 
[29403 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಾಗವಾಡ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-57 ಕ.ಮೀ. 
1126. 51 ರಿಂದ 167.89 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ | 
(ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗಾರವಾರ ಇರ್‌ ದಾತ ಕಮಾರ ಕರಡ 
1211.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-23 ಕಿ.ಮೀ. 250.00 ರಿಂದ 252.007 
ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. x 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಾಗಲಕನಾಟ ಪಾಗಕರಾಗನಬಿದ್ರ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ಕನಾ 
149.00 ರಿಂದ 150.00 ರ, ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀರಣ 
[ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. ” 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


'ಗಜೇಂದಗಡ ಸೊರಬ'ರಾಹೆ`136 ಕ.ಮೀ. 19400 ರಿಂದೆ 
195.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ 


{ 
13054 MDR (M)} 


ಗದಗ 


3054 ಜಲ್ಲಾ ಹಪ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ 
I 
| 


ಗದಗ 


3054 ನನ್ಲಾ ಮಪ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಹಲ ತ ನ್‌ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ "ರಸ್ತೆ 


ಕಿಮೀ 3.27 ರಿಂದ 1451 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
(ವ.ಇ 106907) 


3054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯೆ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ 
0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


3.61 


3084 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


'ಗಡೆಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪನಕಡಕಟ್ಟಅಸುಂಡಿ-ಪಲಸಷಾಡ್ತ ತ್ತೆ; 


ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 250 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


0.49 


3054 ಜಪ ಹಾವ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗರಗ ತಾರ ಧದಾನಸರಸಾವಾಡ-ಚಂರ್‌ ಹ್ಹ್‌ 
(ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.75 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.12 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 16.60 ರಿಂದ 
20.70 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


[3 


| 
} 
j 
7 
| 
| 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕನ'ಗೆದೆಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಪುಳಗು ಗಂ 
| 
1 


0.00 


Page 28 of 62 


ಜಾತ 
ಹಾತಲ; 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| 8 ಗದಗ 7 ಚಲಾ ಮಷ್ಸಗದಗ ರತನ ಸದ ಓರಾಷಂದಿಗೊಢರಸ್ತ ಮಾ 
೬ | K ಸ್ತ i 
| | ಶಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.20 ರಿಂದ 7.20 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ! 4.71 
. i ದ್‌ i _ _ _ ಮ 
9 ಗದಗ ; 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ-ಕಳಸಾಮೊರೆ-ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 
: !  ಶಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 20,00 ರವರೆಗೆ: 962 
| ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ; ” 
; _ i OO A ನ 
10 ಗದಗ : 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಿ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಸಂಭಾಷೂರ ಪಾಪನಾತಿ ರಸ್ತೆ 
! '  ಶಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಿಮೀ ೦0೦ ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ 700 ದಿಂದ 1000: 0.00 
1ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ - 
i _ ' 
11 | ಗದಗ 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63; \ 
: ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂಪ 130 ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 0.00 i 
SITUA ವ್ಸ ನ್ಲಾನ್‌ ಧನ ಸಾರ ನ್ಯಾ 
| | ಥೌ ಿ ಔ 
} | ಠಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಡಂಬಳ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 33.20 ರಿಂದ 35.20! 0.00 ' 
: 'ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ j ” 
H \ j ಜ್‌ H " 
13 | ಗದಗೆ | 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ" [ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `` ಹರ್ಲಾಷೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ § 
i ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 000 ರಿಂದ 050 ಮತ್ತು 100 ರಿಂದ 2.53 ಹಾಗೂ 5.50; 
i [ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 850 ರಿಂದ 950 ರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 2.54 
ದುರಸ್ತಿ : 
Ro ಗ ಸಡಗ ಘಮ್ನೂನ 'ಸರ್ತ"ಹಂನೂಡ ರ ರ 
H < RS RE «! 
[ರಿಂದ 150 ಮತ್ತು 5.30 ರಿಂದ 700 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ; 000 
| ದುರಸ್ಥಿ | 
[5 ಡ್‌ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಹೊಸ್ಥ್‌ಸೈದಾಪೂರ"ರಸ್ಥ ಮೇ § 
'ಶಿಂದ 160 ಮತ್ತು 2.10 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ಥಿ' 
i 3 3; 2.62 
3 ಗದಗ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ” ಹುಮುಲಗೊಢ-ಬಳಗಾನೂರ-ಪರಗಧಾತ ್‌ 
: ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 129ರ ರಿಂದ 18.10 714 
| = N dA 
; [ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ : 
_ MO j ನ ಮ ಮ 
7 | ಗದಗ (ಗದೆಗ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ 'ಚೆಕ್ಕಹೆಂದೆಗೋಳೆ 1 
- 'ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ : 
"ರಿಂದ 740, 9.60 ರಿಂದ 15.50 ವಧೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ; 0.0೦ 
18 ' ಗದಗ ; 3054 ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಬೂಕಿನ `ಕದಡಿ-ಹೊನ್ನಾಪೂರ ರಸ3ಮೇ 0.390, 
} Ce ಇ "ಲಲ: ಸ | 
;  ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 2.61 
: : | | bi | 
319 | ಗದಗ j ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ `'ತಾಲೂಕಿನ'`'ಕದಾಂಪೂರ-ಜಂತ್ರಿಶಿರೂರ ರಸ್ತೆ | » 
i | 3 | 0.00 } 
— 
: 0.00 
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3 ಜ್ಞಾಪ 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


i | ey 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ-ಹರ್ತಿ-ಬಳಧಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ ನೀ] 
0.00 ರಿಂದ 400 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 
| 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


A \ 

22 ಗದಗ "1 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ `]ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಕದಾಂಷೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ"0.00 i 
| | ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ i 1.53 | 
1 | 1 i 

23 ಗದಗ 3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ" ರಸ್ತೆ'ಕಮೀ'120 | 
| | ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 650 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 4.72 | 

f badd | 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-63 ದಿಂದ ದುಂದೂರ- | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ . |ಶ್ಯಾಗೋಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.90 A j 

3 k ೨ 4 5,22 | 

ರವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ i | 

ರ್‌ | } 

3054 ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ 'ತಾಲೂನ ಎನ್‌ ಹೆಚ3ರಂಡ್‌'ಹೊಸ್ಗ್‌ | 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ-ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 080 ರಿಂದ 8.34| G60 

[ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸಿ | $ | 

- ಘೆ | | 

3054"ಜಿಕ್ಲಾ' ಮುಖ್ಯ ' ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಲಗುಂದ-ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ' "ರಸ್ತೆ | 

K ಕ್‌ I 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಿಮೀ 19.41 ರಿಂದ 2191 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 0.00 | 

ರ } 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ [ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವತ್ತಿ-ಚಿಂಚಲಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 2.00 | 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ "| 3.56 

4 [ 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿತಿರುಂಜಾ-  ಪೆಂಕಟಾಪೂರ-! | 

ಸನ pS | ; 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೊರಟೂರ ಕಿಮೀ 5.50 ದಿಂದ 600 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ; 0.00 [ 

'ದುರಸ್ತಿ | | 

ನೆ ಗ } 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ : ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದೆಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಿಂದ 735 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ। 060 

ಮಾಡುವುದು ; K | 

I 

3034 ಜಲ್ಲಾ ಮುವ್ಧ'ಗದಗ ಮಾನ ಪರಿ 'ಹಲಪೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 400 i 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ರಿಂದ 5.00: ರಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 0.00 | 

3 ್ಹಾ ಹಾಪ್ಕ ಗದಗ ತಮಾನ ಎನ್‌ ಸ್‌ ನಂದ ಪ್‌ಹಾರಗಾಣ | 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |ಬೆಳಹೊಡ ಮದಗಾಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.೦0 ರಿಂದ ೦.450} Soe [ 

[ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು | * | 

33 ನನ್ದಾ ಮಾನ್ಯ 'ಕಾನಾ ಮಾನ ಸರಷಟ್ಟ ಮಾಡಾ ಮಾ: ಜ | 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0.00 : 

g I \ 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ' [ರೋಣ `ತಾಲೂಕಿನ  ಕೊತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ-ಹೊನ್ನಿಗನೊರ-| | 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 13.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 0 i 

p ad! .! } 

ದುರಸ್ತಿ. | | 

1 ಈ j j 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ [ಕನ ತಾಲೂಕಿವ ಮುಡೇನಗುಔ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಫೊತಬಾಳ- NS j 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1205 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲವರ್ಟ ಪುಷರ್‌ 524 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ' 

ENN k f | 

3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಜಕ್ಕಲಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. j 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 ರಿಂದ 460 ಹಾಗೂ 490 ದಿಂದ ॥.00 ರ ವರೆಗೆ j 

'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ೩49೦ ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ 

'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 14.3 5.25 


0ರ 
'ಪರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ವ.-106832) 
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3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು pa 


ರೋಣ" ತಾಲೂಕಿವ ಅಜ್ಜಿಗೇರಿ-ಯರೇಚ ರ) 
[ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 100 ರ ವರೆಗೆ; 


| 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 750 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ। 517 
ಹಾಗೂ 100 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು: ” 
[ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. \ 
3054" ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ತಾನ ಪಮ ಪೃರಷಮೂರಪಡಸಾಸಾಗರ 5 3] - ್‌ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 00೦ ರಿಂದ 5 ಕಿಮೀ. 712 ದಿಂದ. 714 ; 
3.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾಷೀ | ” 
| f 
3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಪ ಚೆಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ-ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ- | ¥ 
ರಸ್ತೆಗಳ ವಿರ್ವಹ ಮುದೇನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 650 ರಿಂದ. 10.00 ರ ವರೆಗೆ 
'ಹಾಗೂ 13.00 ರಿಂದ 3.40 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ } 408 
ಹಾಗೂ 1000 ರಿಂದ 1300 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌; ” 
(ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 1 
_ l _ i 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ--ಬೇಲೂರ-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63; ; 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ದಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1650 ದಿಂದ 3.50, ಕಿ.ಮೀ. 3.90) | 
[ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 600 ದಿಂದ 800 ಕ ವರೆಗೆ 2.35 | 
'ವಾಷಿ ರಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i | 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ-ಗಜೇಂದಗಡ-ಹುನಗುಂದ s 
ರಸ್ಕೆಗಳ ನ ನಿರ್ಷಹಣೆ' ಕಿ.ಮೀ. 18.90 ರಿಂದ 24.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ! 453 
ರ್‌ 1 . H + 
i 
3053 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ `ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳೆಗೋಡ-ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ| 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 300 ರಿಂದ 430 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವ ಹಣೆ; ; 
ಹಾಗೂ 00 ರಂದ 3.00, 5.40 ರಿಂದ 630 ರ ವರೆಗೆ; 363 
|ಹಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. ; ರ 
3034 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕನ ತಾಲೂಕ ಸನಾ ಹಟ್ಲಾಸಾಾ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ; 8.29 
3 ನನ್‌ TT ಷನತಡವಿ ಸನ ಅಂಹನ-| ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾಡ ಡೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.32, ಕಿ.ಮೀ. 11. 329] p | 
ಂಂದ 1340, 1400 ದಿಂದ 1920 ಹಾಗೂ 19.78 ದಿಂದ) 11.47 ; 
'23, 00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i : 
| _ | ; 
' ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ' ಹೊ ಸಾರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ : 
) i 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ" [3.00 ರಿಂದ 6.70 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ: i 
16.70 ದಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು 2.68 
ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ | 
SS | _ ; 
3054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಣ" ಹಲೂಕಿನೆ' `ಜಕ್ಕಶಿ-ಮಾರನಬಸರಿ-ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ; 
ರಸೈೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 12. ೦೦ ಠ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 519 i 
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ಸ ಷ್ಠಪಾವ್ಟ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ-ಹೊನ್ನಗನೂರ- 
ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ದಿಂದ 9.30 ಹಾಗೂ 9.60 
ದಿಂದ 14.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3054 ಜಿಕ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ 'ಕಾಲೂಕನ 'ಹಜಗೇರಿ-ಯಾಸ ಹಡಗಲೆ-ಯಾವಗಲ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ದಿಂದ 580 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


0.00 


3054 ಜನ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸನ್‌ ಇವನ ಕುರಹಟ್ಟ-ಮಾಡಲಗೇರಿ ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
13.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹಾಗೂ 
0.0೦ ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು 
ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. f 


3.57 


ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ರೋಣ ``'ತಾಲೂಕಿನ"``ಮುದೇನಗುಡಿ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಕೊತಬಾಳೆ- 
(ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 80, 380 ದಿಂದ 7.40, 
[8.00 ದಿಂದ 830 ಹಾಗೂ 1400 ದಿಂದ 2100 ರ ವರೆಗೆ| 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 180 ರಿಂದ 380 ರ ವರೆಗೆ 


| 
| » 
} 


0.00 


[ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ-ನಿಡಗುಂದಿ-ಕಳಕಾಪೂರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
'ನಿರ್ವಹಣೆ. 


5.19 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾ ವರಕಗನಾಷ್ಯಗವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.45 ರಿಂದ 
13.00 ಹಾಗೂ 21.182 ದಿಂದ 2190 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ 
(ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


i 


0.00 


3034 ಜನಾ ಮಖ್ಯ” 


ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ 'ರೋಣ-ಮುದೇನಗುಡಿ-ಅಸೊಟಿ "ರಸ್ತೆ 
(ಕಿ.ಮೀ. 400 ರಿಂದ 404, ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 00 
ಹಾಗೂ 16.00 ದಿಂದ 1700 ೦ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂಧ 400 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
|12.00 ರಿಂದ 16.00 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು, 
ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ... | 


5.33 


3054 "ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 650 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
[ಹಾಗೂ 0.0೦ ರಿಂದ 3.00, 6.50 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ 


'ಜ೦ಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


{ 

} 

ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ-ದ್ಯಾಮುಣಸಿ-ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ] 
| ! 


j | 
} { 


4.52 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 


re A ವ. 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ-ನಿಡಗುಂದಿ"'ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


4.65 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ "ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


1) ರೋಣ ಸೂಡಿ-ಬೇವಿಸಕಟ್ಟಿ-ಮಾಲಗಿತ್ತಿ`ರಸ್ತೆ ಮೀ. 0.00 
।ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.25 ದಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ 2 


[ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸಿಗೇರಿ-ನೆಲ್ಲೂರ-ಪ್ಯಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.| 


10.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.25 ದಿಂದ 450 ರ] 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i 


371 


Page 32 of 62 


Po 


ಹಿಭಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸಲು 


ಬೇಲೇರಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಹ ಮುಖ್ಯ! 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 


PY 


ಠಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 300 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿಮಾ ; 

ಸ್ತ 3 0.00 

ಸರನ್‌ ಮಪ್ಸ ಕೋಣ ಲೂಸ ನಡಗಂದಿಕೊಪ್ಪ ನಿಡಗುಂದಿ `ಕಳಕಾಪೊರೆ। A 

ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 900 ರಲ್ಲಿ ಪೇವಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ತಿ i 
ಹಾಗೂ ರಕಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ " 


j 
[= 
| 
| 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | ತಾಲೂಕ `ಜಕ್ಕಲಿ 'ಮಾರಸಬಸರಿ' ಹಾಳಕೇರಿ ಸಾ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ರಿಂದ 700 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 0.00 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ . ¥ j 
i { 
3034 ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1500 ರಿಂದ 3100 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ! 
3 3 . 2.58 
ನಿರ್ವಹಣೆ. i 
Me 1 { 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ |ಗದಗೆ ಜಿಕ್ತ' "ಮುಂಡರಗಿ `` ತಾಲೂಕ ಡೆಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ! 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ 0೦ ರಿಂದ 425 ಹಾಗೂ 5.25 ರಿಂದ 800; 
ಹಾಗೂ 11.00 ರಿಂದ 14.50/1490 ರಿಂದ 19. 60ರವರೆಗೆ 6.24 
'ವಾರ್ಷಿ ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
[ 1 
ಸರಾ ಪಾಖ್ಯ ಗದಗ ಸಕ್ಸ ಮುಂಡಗ ಪರಾ ಪರಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ ೦೦೦ ರಿಂದ 3.20, 512 ರಿಂದ' 620, 10394. 
[6ಂದ 15.50, 15.90 ರಿಂದ 18.00, 18.00 ರಿಂದ 26.80; ಸ 
[26.90 ರಿಂದ 27.00 ಹಾಗೂ 27.47 ರಿಂದ 3320ರವರೆಗೆ: ಧ್‌ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
| ; 
ಗದಗ ' ಜಲ್ಲೆ ಮಂಡರಗ ತಲ ಮೇವುಂಡೆ-ಪೇಠಾಆಲೂರ ACT 
"ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 71 ಹಾಗೂ 763 ರಿಂದ 1700 2 
'ಮಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ! p 
ಗನ್‌ ಹಾಸ್ಯ ಗರಗ ನನ್ಗ ಮಂಡರಗ ಪಾಲನ ತಂಗ ಬದಮನಕಘಡಾ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ .ವೇಠಾಡಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧೧೧ ರಿಂದ 780 ಹಾಗೂ ತ 
'ರಿಂದ 15.50, 1590 ರಿಂದ 2200ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ: 9.05 
} t 
ನಿರ್ವಹಣ | 
3ರ ಕಪ್ಪ ಹನ್ಸ್‌ ಸರ ಆನ್ಸ್‌ ಮಂಡಾಗ ಪನ್‌ ಸದಾಂಷರ್‌ಡೋಣಿ ಕ್ಟ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಿ.ಮೀ 00 ರಿಂದ 6.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ; 3.73 
Rd ಸ & } 
5534 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗದಗ ಜಲ್ಲೆ ಹುಂಡರಗೆ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ-ಡೋನಿತಾಂ ಡಾ- 
ಡಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 330, 1250 ರಿಂ ದ 
fiz 60 ಹಾಗೂ 14.50 ರಿಂದ 17.50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 0.00 
| ; 
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ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


145 ರಿಂದ ಡಂಬಳ ಪಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50} 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಬಾವಿ-ಚಳ್ಳರೇರಿ ರಾಹ- 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


0.00 


3554 ಜಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯ 
ಠಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ino ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಜಂತ್ತಿಶಿರೂರೆ-ಹರ್ಲಾಷೊರೆ 
[ರಸ್ತೆ ಕಿವಿ ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


| 
| 
| 
| 


4.17 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗೆ`ತಾಲೂಕೆ ಅರಭಾವಿ-ಜಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ- 
45 ರಿಂದ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5. 50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


2.07 


3054 ಜಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೆ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸವಗ ಜಕ್ಟೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ 'ವಕ್ಕಂಡವಾಂಷಾಕ ರಸ್ತೆ” 


1.01 


354 ಇನ್ದಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ, ಜಿ್ಲೆ ವನಂಡರಗ ಪಮ ಮಂಡರಗ-ವ್ಯಾವವಾಡಗ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.59 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


0.51 


3034 ಜಲ್ಲಾ ಮಪ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಕೋಳ"ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i 


1.00 


3034 ಜಲ್ಲಾ ಮಪ್ಕ 
ರಸ್ತೆಗಳ. ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 
ಗದೆಗ ಜಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ `ಾಲೂಕ ಕಲಕಕ ನಗಂಗಾಪೊರ ಕ್ಸ್‌ 


1ಕ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.90, 5.66 ರಿಂದ 7.36 ಹಾಗೂ 9.50} 


'ರಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
| [ 


3.21 


dl 


'ಗದಗ ಜಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರೆಗ-ರಾಮೇನ ಹ್‌ 


ಬ್ಬ 


| 
| 
ಮಾಗರಹಳ್ಳಿ-ಕಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ-ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 


ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. I 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ತಿಂಗಟಾಲೂರ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ 


ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 


2.03 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.24/2.64 ರಿಂದ 400 ರಿಂದ 5.00 
'ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 0.24 ' ರಿಂದ 
12.6444,00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು. ! 


| N 
[ಗದಗ ಜಿಕೆ" ಮುಂಡರಗೆ `ತಾಲೂಕ ಬೆಣ್ಣಿಹ್ಳ್‌-ಬಿಡನಾಳ ರಸ್ತೆ 


2.08 


3054 ಜನ್ನ್‌ಪಾಪ್ಯ 
ರಸ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ"ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಘಟ್ಟಿರಡ್ಡಿಹಾಳ 


'ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.09 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 
\ \ 
\ | 


H 


2.08 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ: ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಕ್ಸ ಮಂಡರಗ ತಾಲೂಕ ನನ್ನನ ಸಾನ್‌ ಬಾಡಾ 
ಬೂದಿಹಾಳ-ತಿಪ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ! 


6.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
[ 


4.52 


3054 "ಜ್ದಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ `ತಾಲೂಕ$ರಹಟ್ಟ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ] 
ಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ-ಕೆರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
500 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


3.12 


[3 


05 


ರಸ್ಕೆಗ 
ಸ 


ಹಣೆ 


+ 
<p 


ಲ್ಲಾ 
ಸ್ಹ 
ನಿರ್ವ 


ie ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ 'ಮುಂಡರಗಿ`ಮುರಔ! 
ಪಾಯಾ ಕಿರೋಳ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 00 ರಿಂದ 


{11.20 ಹಾಗೂ 11.55 ರಿಂದ 21.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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§ 
A | 


ಗದಗ ಕ್ಸ ಹಂಡರ ಇಮಾ ಸಾರಲಹ್ಕ್‌ಹನುಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 6.40 ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 825, 8.45; 


12.80 ರಿಂದ 13-25: 


ರಿಂದ 10.13, 12.00 ರಿಂದ 12.45, 
(ಹಾಗೂ 13೨2 ರಿಂದ 14.110 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


i 


ಅನುದಾನ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3.83 


| ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | 


ಗದಗ ಜೆಲ್ರೆ ಘಾಡ ಪಮ ಪಾಡನಗ-ಪರ್ಯಾಷಾರ! 


೯ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸನಿ ಎಮು 
[ಸ್ತ ಕಮೀ ೦೦೧ ರಿಂದ 400 0 
{ 1 
YN 3ರ ಪನ್ದಾ ಮುಷ್ಯ'ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಘಲಕ ಬೆಡ್ಣಪ್ಳ್‌-ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕ 
| ಗದಗ | ವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕ.ಖೀ-142 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ i 0.00 
_ ಸ ಷ್ಣ ಮನ್ನ ರನ್ನ ತಮಗ ರ್ವ ಹನ ಕರದ 1130 ರಡೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |ರಸ್ತೆ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು. i 5.00 
2 5 ds _ f 
ತನಾ ಮಖ್ಯ ಸಕ ತರಪಟ್ಟ ತಸ ಮ ದಿಂದ 33.20 ರವರೆಗೆ, 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 29.00, 000 
[64 ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ. ; i 
ಛ್ಲ ರಸ್ತ ಸ್ತಿ 
354 ನನ್ನಾ ಮಾಪ್ಕ ಸನನಪಮಚಗಿ ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 15.00 ರಂದೆ 37.00] 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. | 0.00 
ಸತಾ ಹಾನ್ಕನಾರ್‌ಷ್ಳ್‌ ಪನ್ನಗ ಸ್ತ 30 ಕಂಡ 1156 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು. I 5.01 
334 ಪದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಡಂಬತ ಲಕರಿ`ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 13.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ 0.00 
53 ನ್ದ ಮಪ್ಕ ನಾಡೂ ಚಾವಷ್ಠಟ್ಟ' ಸ್ರ ಇಮಾರರ ದಿಂದ 1750 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫನಿಸಿಂಗ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4 
15.00, ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ p 
j SERIE A OWENS I RR 
5034 ಮಂಡರಗ ಮರ 53 ೬ST ಔಂಡ 100 ರಲಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ [53 ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ _ 0.00 
3034 ಜಿಲ್ಲಾ ರಗಡಾಲೂರ  ಪೇಪಾಲೂರ'ತಸ್ತೆ' CA 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 2100 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ J 0.00 
35 ನಕ್ತಾ ಹಾಸ್ಯ 'ಹೇವೂಂಡ ಪಾನ ಪ್‌ ಮರದಿಂದ 00 ತ ಸ್ಥ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ: 0.00 
113.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ s 
3ರ ಸೂರಣಗಿ ಸುತ್ತಲ ನಸ್ತ ವಾಯಾ ಸೂರ ಕಮ 008" ನ್‌ 
ರಸ್ತೆಗ ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ವಇ-105156) | ನಿ 
i H ; 
j \ 
9 3034 ಜಿಲ್ನ'ಮುಖ್ಯೆ ಸಾರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ" ವಜಾ ಬೂದಿ 'ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ! i 
ಗದಗ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕಿಮೀ 0೧0 ದಿಂದ 5.00 ೩ 700 ರಿಂದ 1200 ರವರೆಗೆ! ai 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ } 
ವದ j ಮ ; SSNS, 
| 96 3054 ಜಲಾ ಮುಪ್ಕ' "ಹೆಬ್ಬಾಳ -'ತಾರಿಕೊಪ್ಪ'ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರಷ! 
§ AcE ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 0.00 
ನಿ — ಹ ವ 


Page 35 of 62 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ' 


ರಿಂದ 480 ರಿಂದ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 
117.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಷರನ ರ್‌ ರಂದ ನನ್ನ್ನ ರಾರ ನಡ 


0.00 


3034"ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


f 
14.00, 8.35 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
'ಪ್ಯದ್ಧ ಇಡಾಕ ಪಾರ್ನ್‌ ಮಾಚಾನಷ್ಠಾ ನಸಲಾಷಾಕ| 
[ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 195, 4:50 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00: 
[ರಿಂದ 10.55 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ i 


4.12 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಡೌನಹಾಳ ರಣತೂರ ಚಟ್ಟ ಕ ಮೇ50 ನಾ 


| 
| ಳ್ಳ 
[ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ 


(] 
ಜಿ 
೯ 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ 1.50 .ದಿಂದ 
5.00 & 8.00 ರಿಂದ 17.15 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


4 
ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಞೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಗೆಹಾಳ ಆದರ 
ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಛಬ್ಬಿ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.11 ಹಾಗೂ 6.85 ರಿಂದ 
೨೨99 ರವರೆಗೆ 'ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ i 


0.00 


3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 

| RE If 
'ಶಿರಹಟ್ಟಿ- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ 
'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


0.00 


3054 ಸಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


I 
ಮಾಗಡಿ ಸಂಕ `್‌ಮೀ''ಕಮೀ 0.00 ದಂದ'2 78 400 
ರಿಂದ. 9.00, 10.30 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 
\ | 


4.02 


3034 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


SESE TO EET 
4 ಲಿದೆ ಣಿ - 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ವ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕ್ಲ ನ ನ ನಾಹಾ ಪಾಷಾ 
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1700 ದಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ~  ಗುಂಜಳ ಕಸ್ತೆ ಕತೆಮೀ 0.00 ದಿಂದ 400 
(ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಾಢಳ್ಳಿ- ಕೋಳಿವಾಡ ಕಮೀ 0.00ರಿಂದ'750 ರವರೆಗೆ 
[ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


380 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ 
ಸ್‌ p 


ಲಕ್ಷೇಷ್ಛರ  ಫೆಲೋಸಲ್‌ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ'000-. ದಂಡ 300 ಇ! 


800 ರಿಂದ 135 ರವರೆಗೆ (50 ಕಿಮೀ! 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 


ಸನಾ 3 ಕರಾ ನಡವ] 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹೊಸೊರು' -' ತಾರಿಕೊಪ್ಪ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 550 ದಂಡ₹0ರ 


| 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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| | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
p 


ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು [N ಅನುದಾನ 
% ೨% 
3054 ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ! ನಟಿ ಗುತ್ತಲ" ವಾಯಾ ಕೊಂಚಿರಗೇರಿ ರಸ್ಮ ಕಿಮೀ 0.00; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ (050 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ' 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ } 
ನ್ದ ಮುಪ್ಮ'ಹಾಗಡ ಪ್ರ 'ಐಕ್ನ ಕ ಮೀ 0ರ"ದಂಡ 30ರ. 450) 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ !ದಿಂದ ೫.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
33 ನರ್‌ ಹಾಪ್ಯ 'ವನ್ನೂರು - ಇಟ್ಛೀಕ ಇನ್ನ ನಾಡ ಮಾ § 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ದಿಂದ 800 ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ . ; 0.00 
3ನ ಮಪ್ಯ ಅಡವ ಇನನಾದ ಸಾಹಾ ರ್ರ ಕಮತ ಕಂಡ್‌ 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 115.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 5.16 
ಸ] 
3054 ಹ್ಹಾ ಮುಖ್ಯ ರಾ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ3ಮ. 0.0 ರಿಂದ 8.67| 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 19.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 12.45 ರಂದ 1800 ರ ವರೆಗೆ, i506 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. : £ 
ml ABN _ MN i 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.00 ರಿಂದ 1.90 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನ 
ಪಾ ಪಾಪ್ಯ ನರಸಂದ 3ರ್ಫಾಷಾ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರ ಮೀ ರಿಂದ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ 800 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i 7.92 
3054 ಜತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಲಕರಿ ಇನಘಹೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೇ-'00 ರಿಂಡೆ 13.16) 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 2113 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 947 
(@.2-106164) " 
30558 ಜಲ್ಲಾ ಮುಪ್ಪ'ಮಡಗುಣ ಸರಕೋಡ'ರಸ್ತೆ ಕಮೇ 190 ರಿಂದ'5.70 ರ ಗ್‌ 
ಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 2.60 - 
ಸರಸ ಜವ್‌ ಹಾವ್ಮ ನಾಡ್‌ ಕ್ಸ ಸಹಾರ ಕ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕ 3.00 
3034 "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧಿ ಷೆಟ್ಟಿ 'ಅಮರಗೋತ"ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಿಂದ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ೯ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ; 209 


ks ಹ ಎ Re 
ದ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ' ಅರೆಶಿನಗೋಡಿ ರಸ] 
ರಿಂದ 6.23 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ' 


© 
w 
Wn 
dx 


3054 ಆಕ್ತಾ ಮುಖ್ಯ 'ವೈರನಹಟ್ಟಿ' ರಡ್ಲೇರೆ ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕ | 
ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: (ಪ.ಇ.106201) : 7.83 
| 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂನ 305ರ ನೇ ಸಾಶಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಿ 
ಸ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿನ 5 ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ i 
ನಿರ್ವಹಣೆ ) ಹುಲಕೋಟಿ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ-ಬೆಳಹೋಡ "| 
ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ 1.00 ರಲ್ಲಿ, 2) ಹರ್ಲಾಪೂರ- ತಿಮ್ಮಾಪೂರ । 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ, 3) ಲಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ | 
ಸ್ರ ಹು ೪ ಸ : 0.00 
ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಲ್ಲಿ, 4) ಗದಗ-ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ; 


ಪೂರ-ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ 


ಗಾಡ ರಸ್ತ 


ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
KR 
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ಬಿಡುಗಜೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
"ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ 6 ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1) ಯಲಿಶಿರುಂಜ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ 

ಮೀ. 3.00 ರಲ್ಲಿ 2) ಹರ್ತಿ-ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. } 
19.00 ರಲ್ಲಿ, 3) ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ-ಮಹಾಲಿಂಗಾಪೂರ- | 
|ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ 4) ಗದಗ-ಸಭಾಪೂರ- | i 
ಪಾಪನಾತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಲ್ಲಿ, 5) ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಸೊರಟೂರ 0.00 i 
(ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ' ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
344 00 "ರಲ್ಲಿ, 6) ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ಹೊಸಳ್ಳಿ ನೀಲಗುಂದ 1 
'ವಾಯಾ ಕುರ್ತುಕೋ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಲ್ಲಿ 


1 
I } 
n j 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ 4 ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ | 
[ನಿರ್ವಹಣೆ 1 ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. | 
8.40 ರಲ್ಲಿ 2) ಯಳವತ್ತಿ-ಚೆಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಲ್ಲಿ ; 
[3) ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ 100 | 0.00 
ರಲ್ಲಿ, 4) ಮುಳಗುಂದ-ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಲ್ಲಿ 


ಕೆ. ಮೀ. 100 ರಲ್ಲಿ, 6) ಗದಗ- ಹಿರೇಹರಿದಿಗೊಳ (ಗಂಗಿಮುಡಿ | | 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 209-20 ನೇ ಸಾಫೆನೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮಪ್ಕ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ 7 ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ i \ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1) ಹುಯಿಲಗೋಳ ಲಿಂಗಭಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ i 
(ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಲಿ, 2) | 
'ಭದ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿವಾ ಇಡ-ಚಿಂಜಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ, 1 } 
13) ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಅಸುಂಡಿ ಮಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 450 | | 
(ರಲ್ಲಿ, 4) ಗದಗ-ಅಸುಂಡಿ-ಕುರ್ತಕೋಟಿ-ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 1 
(ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಲ್ಲಿ 5) ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ | 0.00 | 


ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿ 7) ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ \ 
ಹಿರೇ ಹಂದಿಗಳ ವ್ಹಾಯಾ ದುಂದೂರ ಶ್ಲಾ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 140 ರಲ್ಲಿ, | 


| 


f 
\ 
| 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳೆ ಬಳಗಾನೂರ ಲೆಂಗೆಧಾಳ 


ರಸ್ತೆ .ಮೀ.. 10.00. ರಿಂದ. 11.00. .ವರೆಗೆ..ಬದಿನಳ ಸುಧಾರಣೆ. 000 
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| ಮಾತಿನ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
1 ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ, 2) ಕೋಣ ಮುದೇವಗುಡಿ 
ಅಸ ಇಟಿ ರಸ್ತೆ, 3) ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಠ ರಸ್ತೆ. 
[ರ ಕ್‌ ಫೆಜಗೇರಿ ಯಾ.ಸ. ಹಡಗಲಿ ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 5) 
! 

| 

i 

1 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್‌ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 6) ಜಕ್ಕಲಿ 


ಗದಗ 


| ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರ ರಸಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 2019- 
F 20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ 
| 'ಸಮಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (6 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


0.00 


ಮುನ್ನಿ ಮಾಕನ್‌ ಉಪನಭಾಗ ಪ್ಲಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ 1 
ನಹಣೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 2) ಸುಡೂರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 
ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ 4) 


ಸಿ 
ರಸ್ತೆ, 5) ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ 


ವಯಾ ಗುಳಗುಳಿ ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
(ರಸ್ತೆಗಳ 2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗ ಗಳ ವಾಹನ 
ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ 


[(6 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


p> 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ಕದ ತಾಲೂ8ನ' ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಹಿಯೆ ಯೆಲ್ಲೆ' ಬರುವ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ D ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಜೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ 
12) ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಮುದೇನಗುಡಿ ರಸ್ಯೆ 3) 
ಹೊಳೆಹ ಡಗಲಿ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 4) 
ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಮುಗಳಿ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ 

ರ ಸಾಲಿನ ಏಠು 


0.00 


2080ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿ'ತಾ 
(ಡಿಪಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸುವ ವ ರಸ್ತ 
ಸಂಚಾರಿ ಗಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುವುದು. (06 ಗಣತಿ 
ಸಂದ್ರಗಳು) (1) ಡಂಬಳ ಕಲಕೇರಿ 5 .ಮೀ 000 ರಿಂದ 
19.60 (2) ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ ಪೇಠಾಲೂರ ಕಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 22.00 (3) ಕೊಟಯುಚಿಗಿ ಬರದಾರ 
ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 37.400 (4) ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ 
ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೊರುಟುರು ಪಾಯಾ ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ 
(ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 33.20 (5) ಳ್ಳ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 
'ಸೊರುಟುರು ವಾಯಾ ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 
10.00 ರಿಂದ 33.20 (6) ಜಂತ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರವೆರೆಗ 


| 
IW 
Na 
i 


Page 39 of 62 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


BRST SSS ERG 


: [(3) ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀಓ 0.00 ರಿಂದ 10.00 (4) | 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಸನ್‌ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ`'ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಳು! 
'ದಿನಗ ಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೆ ಲೆ: ಜರುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ 

[ಸಂಜಾರಿ ಗಣಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುವುದು. (07 ಗಣತಿ 
(ಕೇಂದ್ರಗಳು) (D ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಕಿ.ಮೀ .0.00 ರಿಂದ 


115.54 (2) ಮೇವುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.00 


'ದಿಂಡೂರು ದೋಣಿ ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ 

(ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.30 (5) ಮುಂಡರಗಿ ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ 
[ವಾಯಾ ಶಿರೋಳ ಬಸಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ 00 ರಿಂದ 20.63 
i6) ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 (7)| 
(ಜಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.00 | 
[ರಂದ 6. 00 ! 


| 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


0.00 


3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ” 


ಸನ್‌ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು `ನನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಸಣಿಶಿ ಕೇಂದ್ರದ ! 
ಮೊತ್ತ ಭರಿಸುವುದು. (05 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು) (1) 
ಮುಂಡರಗಿ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಳ್ಳಿಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಹೆಸರೂರ"! 
(ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 (2) ಕದಾಂಪ್ರ ಪೂರ ಡೋಣಿ ಕಿ.ಮೀ 
fo. 00 ರಿಂದ 6.00 (3) ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಹೆ-45 ಡೋಣಿ | 
[ಗ್ರಾಪುದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 55044) 
'ಮುಂಡರಗಿ ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 i 
(5) ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ | 
(ಕೆದಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 5.00 | 
} 


l | 
} Hl 
i 


| 


0.00 


ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3034 ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಪ್ಪ 


a ತಾಮಾನ ಇನ ಮವ್ಯ ಡಾ 
(ಸಮೀಕ್ಷಾ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 : — | 
1) ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ಸರ - | 
(ಯತ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ. ಚಿಲ್ಲಾ 
[ಮುಖಿ ಿ ರಸ್ತೆ 4) ಮಾಗಡಿ - - ಬಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ | 
5) ಬಟ್ಟೂರು - ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ಜಲ್ಲಾ ರ ರಸ್ತೆ 6) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ 7] 
ನೆಲೆ ನಗಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
in e ಲಕ್ಷೆ ಕ್ಲೇಶ್ತರ - ಗುಂಜಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ | 
ಸ \ 
I 


ವ 


0.00 


- ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3057 ಜ್ದ್‌ಹುವ್ಯ 


ರಟ್ಟ ಕಮಾನ ನನ್ದಾ ನ್ಯಾ ರಾಗಾ 

Ri § | 

ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 :- 1) ಮಾಗಡಿ : 

ಸಂಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2) ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ | 

'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3) ಬೆಟ್ಟಿ ~ ಗುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ4) 

i 

ವರವಿಕ್ಟಾಸ್‌ - ಬನಿ, ಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ- 

eh ಜೆಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ' ರಸ್ತೆ 6) ಗೋನಾಳ - ಶಿಗ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ | 
ಸ್ಲೆ7) ಹುಲ್ಲೂ; ನ - ಮಜ್ಞೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


| 
| 
| 
\ 
i 


F) 


4 


0.00 
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3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಸ್ತೆ 2) 4 
ಗದಗ ವ್ಯ) 
ih [ದೇವಿಹಾಳ — ರಣತೂರು - ಪಿಳಿ ಸ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಷಿ) | 0.00 
ಹೆಬ್ಬಾಳ - ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಶ್ನರ- 
ಡೇವಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
135 ಸ ವನ್ದಾ ಮಪ್ಯನಟಮಟ್ಟ ನಾನವರ ರಹ ನರನ ಇರನಗಾಡಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರು ರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ, ಸಂಕದಾಳ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಸರಗುಂದ 
ಈ ಅರಶಿನಗೋಡಿ, ಸಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಗೇರ i 
[ನಾಗನೂರ ಹ ಹಾಗೂ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ; | 
(ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ - 0.00 ; 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು. | | 
} H 
4 i 
| ಡಾ i 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ನರಗುಂದ ಸುರಕೋಡ, ಮದಗುಣಕಿ ಕಿ ಸುರಕೋಡ, ತಿರೋಳ i 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ, ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಗಳ Fi 
[ಮೇಲೆ ಸಂಜಾರ ಗಣತಿ ote | k j 
I ‘ 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಾರ್ನಷ್‌ಪ -ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. $9.00 ರಿಂದ 9.40 ರಲ್ಲಿ ; 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ” [ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ i sot 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮ ನಾಡುವುದು. i 
3 ನಾ ಮುಖ್ಕ ನಾವ ಬಕನ ಸವಾ ಕರಡ 25 | ಗ ಗಾ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವರಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ; 000 
!ಡಾಂಬ ಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. i | 
ER 240ರ ಕ ಕವ್‌ 5 
1 
ಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ವಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ " 000 
ಕರಣ ಮಾಡುವುದು ' " 
ತಾಂಡಾ-ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟ ಪ್ರಮ 20 
ಯ್ಲ ಭಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾ ರಸೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ i 000 
ಡಾಂ ಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ; k ; 
ys ಷಾ ಕ್ಯ ood ! 
| | ಗದಗ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 1170 ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ವಡಿಕರಣ 0.00 ' 
a | ಹಾಗೂ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಮಾಡುವುದು. 
} | j FR ye X 
'ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಗುತ್ತಲ ರೆಸೆಯ ಕಮೀ. ರರ ಔರಡ 1150 ರವರೆಗೆ 1 ; 
(ಬಸ್ಸು ! ; 
| ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ . ದಕ 
ನಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. | ; 
3ರ ಕಂಡ 75ರ "ನವಕ ದಾ 
; 0.00 
ರರ ಔಂದ 200ರ | Ki i 
ಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ 
ಈ i 0.00 


ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದು 


ರಸ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು. 
5 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


| 
1 
} 
1 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
3034 ಚಲ್ತಾ ಮುವ್ಯಹಲ್ಲಾರು-ಮಜ್ಞಾರು ೯ರ E31 835 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 9.99 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 
k 
[ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 0.00 
| 
| i 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುವ್ಯಿ `ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ-ದೌವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಮರ. ದಂದ 78ರ, 40ರ } 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 480, 5.00 ರಿಂದ 7.00, 8.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ | | 
[ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ at 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. . 
4 } 
| k i 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಪ್ಮ]ಪೆದ್ಠಾತ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಯ ₹ಮೋ ರಂದ ರರ ರವೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ 0.00 ; 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. p 
3054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಮಾಗಡಔ-ಸಂಶ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ರರ ಔಂದ 278, 40ರ 1 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಿಂದ 9.00, 10.30 ರಿಂದ 13.00, ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ | 
[ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 0.00 i 
ಬದಿಗಳ" ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. | 
\ 
5034 ಜಲ್ಲಾ ಮುವ್ಯ `'ಗೋನಾಕ-5ಿಗ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕರ್ನಾ ದಂದ 70ರ ಕ | 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ 006 | 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. 4 
| ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟ; 3489 
} 
[3054 SH (Bridge) | 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ viding Protection wall on D/s Left Side of 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಡdge at Km 106.50 and Providing Crash Barrier | iN | 
ffor Bridge at Km 122.50 on Gajendragad Sorab i : 
[SH-136 in Gadap Ta. 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಜೇಂದಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ ರ್ಲಕ | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಲಾ | [ 
ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಬ | 
| | 
W H | 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ `ರಾಹೆ-36 ರಕ್ಷಕ ಮ್‌ಗ00 | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ಥಿ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭು 
[ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಒದಗಿಸುವುದು ' | 
; et 
304"ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾಿ`ಗಡಗ ತಾಲಸನ'ಇಾರವಾರ ಇತಲ್ಲ' ರಾ.ಹೆ-06'ಕಸ್ತ ಕಮ" 1 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 264.30 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ | \ 
ಕಟ್ಟುವುದು, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಲಾ | 0.00 | 
[ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು [ | 
3054"ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರ [ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ'ರಾಹ-386 SETI ] 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು i 
ಹಾಗೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಒದಗಿಸುವುದು \ 4.96 | 
. j | 
| ; 
\ | 
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1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ನಗಳ 


ಳಕೆಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹ-06 ರಸ್ತ ಕಿಮೀ : 
ವಿವ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ 


ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸ್ವಾ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ಪಿಲ್ಲಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ | 0.00 
ಹಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಲು ; 
"ಒದಗಿಸುವುದು i i 
33 ದವ್ಯ ಪದ್ಧ ವಗ ಎಲ್ಲೂ ಮನನ ನಾಮಕ ಹಪ್‌ ; 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕಮೀ 12400 ರಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ | 000 ; 
'ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಚಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು p : 
| | _ | 
8 3034 ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಮಾರ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಜೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 1224. 00 ರಿಠಿದ 227.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡವಾಲ್‌ ' ‘ 
ಗದಗ [ದುರಸ್ತಿ ಕೋಪಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ! 0.00 : 
'ಮಾಡುವುದು ‘ 
3054 ಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ "ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧೆನೂರ'ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ಹಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ- | § 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 30ರ ಕಿಮೀ 8500 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಬೆಳೆಸುವದು 524 : 
| 1 I 
[ಹಾಗೂ ರೇಲಿಂಗ ದುರಸ್ಥಿ, . 4 ; 
3054 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದನ ಕೋಣ ತಾರಾ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ಹಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ 58 ಕ] 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಮೀ 297.90, 299.50 ಹಾಗೂ 300.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ; "£24 | 
[SS - j - [ 
[ದುರಸ್ಥಿ 
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಕ ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 "ರೆ| i 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ 279.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಜು ಅಪ್ರೋನ್‌' 203 
[ದುರಸ್ಥಿ i ” 
i ki i 
3033" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೋಣ ಘಾನ ಮನವಾ ಸಮಜ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಲ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 83 ರ ಕಿಮೀ 8700 ದಿಂದ 90.00 ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಿಡಿ; 524 
;ಗಳ ದುರಸ್ತಿ : ” 
3054 "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಾನ ಸಾಲೂ ಗಷಾಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ § 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 136 ರ ಕಿಮೀ 53.00 ದಿಂದ 65.00 ರ ವರೆಗೆ ಇರುವ |; 5.23 
| ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
— SO I ಮ - ee : 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ [ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ'ಈಾ ; 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 6 ರಕಿಮೀ ಪ್‌ ೯ ದುರಸಿ i | 
| ಗದಗ | ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 136 ರ ಕಿಮೀ 27.60 ದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ ದುರಸ್ಥಿ. | 5.22 
| "ಕೋಣ ಪರಾ ಸರವಾರ ಇರ್‌ ದಾನ್ಯ ಪದಾ ರ 
is 1 ಕಿ:ಮ್ಮೀ ಕಿ.ಮೀ 299:50, 290.60 ಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್‌ ; 4 
| s i ; 
| | ಐಸ್‌, ಡೆಲಿನೇಟರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ರೇಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ; 4.82 i 
| |ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ i | 
| : 
ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- "1 | 
ತುವೆಗಳ ದುರಸಿ. | ' 
[30 ರ ಕಿ.ಮೀ 84.40, 99.80, 100. 99, ಸೇತುವೆಗಳ ಮರಸ್ವಿ | 473 
ತನನ ತನನ ನಷ ನಾವ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ಧಾರಿ-56ರ" ್‌ 
ಕಿ.ಮೀ 113.16 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮಸ್ತಿ, ! 4.66 
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. 3054 ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


SE 


ನಣ ES ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಃ ಟ್ರ 
!ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ 58.94 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ 
[ಡುರಸ್ವಿ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


(ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ`ರಾರಾವಿ' ಚೇಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83'ರ 
ಕಿ.ಮೀ 161.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಡವಾಲ್‌ 
"ದುರಸ್ಥಿ. 


3.92 


3054 ರಾಜ ಹೆದಾರಿ 
ಲ [a] 


ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ' 


ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಜ್ಯ 
[ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ರ ಕಿ.ಮೀ 79. 50 ಮತ್ತು 95.00 ರಲ್ಲಿ 
'ದುರಸ್ಥ 


ಸೇತುವೆ 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಕೋಣ ತಾಲೂಕ ಗಷೇಂನಗಡ ಸರವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
1136 ರ ಕಿ.ಮೀ 6.40, ಕಿ.ಮೀ 23.80 ಪೇಜ್‌ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


145ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 153.00 ಹಾಗೂ 154.50ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ 
| ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಛಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 


[ಗದಗ ಇಕ್ಷ ಮಾಂಡರಗ ಪನ ಇರವಾನ-ಚಕರ ರಾ 


1.51 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗೆ "ಪಮ 'ಚ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುಕಗಲ್‌- 
ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 185.40 ಹಾಗೂ 
187.80ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿ / ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 
'ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[45ರ ರೆ 'ತ.ಮೀ 170: ರಲ್ಲ ತಡೆಗೊ 2 ನಿರ್ಮಾ ಣ 
ಮಾಡುವುದು. 


3054 ರಾಜ್ಮ'ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


aR ಜಿಲ್ಲೆ "ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದಗಡೆ-ಸೊರಬ 
ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 173.67, 174.47, 178.77ರಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 157.00 ಹಾಗೂ 158.00ರಲ್ಲಿ 
ಸಿಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. 

j 


5.05 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ 


ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


'ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 167.00 ರಿಂದ 181.00ರವರೆಗೆ ಬರುವ; 


k 


5.22 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ .ವಿರ್ವಹಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲ್ಮಲಾ-ಕಿಗ್ಲಾಂವ ರಾಹೆ-45 
ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ 225:10, 227.60, 2289ರರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


| 
i 


0.00 


3034 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹ- [ESET ST 
185.17 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 


f 


0.00 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


(ಕಲ್ಲಲಾ-ಕಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 233.28 "ರಕ್ಷೆ 
ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ. 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
£ತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ-ಮೀ. 7003 ರಲ್ಲ ಸಹ: 


'ದುರ. 


[¥ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 
\ 

| KN ಬ E 
ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಲಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿಮೀ. 265.75 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. 
:ದುರಸ್ತಿ, 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ \ 
ಅನುದಾನ | 
(ಕೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು 1 


(ಬಾಗಲ; ೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ. 
1129.17 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 0.00 
| ಥ್ರ ] oo 
ನರಗುಂದ ತಾಮೂಕನೆ. ಸಂಧನಾರ ಹೆಮಡಗಾ ರಾಜಂ } 
1153.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಪ್ರೋಚ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು | 
| ಸ್ತ \ 
'ಹಾಗೂ 163.40 ಹಾಗೂ 163.60. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರಾನ | 0.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. i 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಡರನರದ ಮೂನ ಮುನ್‌ ಪಾವ ಹ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿ.ಮೀ. 73.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. j 0.00 } 
_ L ರ್‌ \ K ; 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಸಿಂಧನೂರ ಹಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 1 1 
A MA . - M | K 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 152.80 ಹಾಗೂ 153.40 ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ ಪಿಚಿ೦ಗ್‌, 
ಈ ಪ್‌ 0.00 
|ಮಾಡುನ ಹದು. , 
| 
3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" `|ನರಗುಂದ ತಾಲುಕಿನ `ಮುಸೆವಳ್ಳೆ ಕೋಟುಮುಚಿಗಿ ರಾಜ್ಯ | § 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ರ ಕಿ.ಮೀ. 64339 ಹಾಗೂ 69.39 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ; 
ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ i 
[ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ಪಕ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ i 0.00 
[ಮೋರಮ್‌ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 6412 ರಸಿಡಿ. | 
/ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಮೋರಮ್‌ ಹಾಕುವುದು. | 
| H 
[1 H 
| | 
3034 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ``;ನರಗುಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45 | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ರ ಕಿ.ಮೀ. 88.35 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್‌ : 
ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 93.15 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಿ 0.00 
ದುರಸ್ತಿ 
| ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು :| 9254: 
F] [mk s H 
3054 MDR (Bridge) ! } 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗಧಾಳ। i 
ಟಿ 471 
0.00 
0.00 
5.14 i 
0.00 ' 
3 |ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ! ; 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಫ್ರರ್ತುಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.00} 
ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿಗಳ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌: 0.00 
i ಮಾಡುವುದು. i ! 
; [ | _ 
37 3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 'ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ| 
| ಗದಗ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 1890 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಪನ ಡೌನ ಸ್ಟೀಮ್‌; 0.00 
| ತ | 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
* ಜಲ್ಲಾ ಸ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ- ತಳ್ಳಿಹಾಳ- ಹೊನ್ನಿಗನೂರ- 
ೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಸರ್ಜಾಪಾರ ರಸೆ ¥ kk | 
ಸೆ ನ ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.00 ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಸಿ.ಫಿ.ಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೇಲ್‌ 2.09 
ದುರಸ್ತಿ } i 
IN 
3054 ಜಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ'ಕಸ್ತೆ \ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 'ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ- ಬಳಗೋಡ- ಶಾಂತಗೇರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹ್ಯಾಂಡೇಲ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 1 
ನ ಮ ? 3.91 
ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ" ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಮುದೇನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. * \ 
7.80 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ವಿ ; 
| 
{ 1 
| RN H 1 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ- ಮುದೇನಗುಡಿ- ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಿಮೀ 850 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ | 0.00 
3034`ಜಕ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ! 7 | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಃ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ- ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಹುನಗುಂದ; | 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.' 25.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೈರನಾಪೂರ 'ವಡೇಗೋಳ! 3.67 | 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, | 
‘ | | 
/ \ i 
3054 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ- ಬೆನಹಾಳ- ಅರಹುಣಸಿ- 340 | 
ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.60 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಿ ದುರಸ್ಥಿ. ಹೇ 
if RN 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಜಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 3110ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಸಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. 4.03 | 
OS 4 } 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 25.00 | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀ ಟ್‌ ಹಾಕುವುದು | 4.77 | 
ee INR \ 
3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆ [ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ i 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಂಸ್ಪ ಕಿಮೀ 095 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌.ಪಿಸಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ 5.08 
'ಹಾಕುವುದು. | 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ 'ಮಾಗಡಿ-ಸಂಶಿ ಠಸ್ತೆ 3ಮೀ 620 ರಲ್ಲಿ ಪೇನ್‌ ಡಿಪ್‌] - | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ದುರಸಿ. i 0.00 
3 
3054 "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ KN 7 | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವ ಶ್ರರ-ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.50 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. ದುರಸ್ತಿ. | 5.04 ' 
3034 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ § K § 7 ರ್‌ H 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ |ಕಿರಹಟ್ಟಿ-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.10. ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | 259 | 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ರೇವಿಹಾಳ-ರಣತೂರು-ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ. 0.98, 105, ರ್ತಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |ಸಡ. ಹುಪಸ್ತಿ 0.00. 
H { 
30534 ಜಲ್ಲಾ ಮುಪ್ಮಕಸ್ತೆ [ಕ್ಷತ್ಸರ-ನೆರೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 6, 2ರ, ರಫ್ತಿ ಸದ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |ದುರಸಿ | 0.00 | 
kl { H 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ |ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ-ಕಡಕೋಳ' ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1030 ಮತ್ತು 1120 ರಲ್ಲಿ | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |. ದುರಸ್ತಿ \ 0.00 | 
_ | _ | 
3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ [ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ`ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ" [ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 583 ರಲ್ಲಿ | 10.02 


1 


ಸಿಡಿ ಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
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j 
| ' 
| ಕಸಂ ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು w | Sನುದಾನ 
I yh (ಪ ಸಗಳಲ್ಲಿ) 
303 ಕಾ ಪಾವ್ಯ ಕ್ಥ'ನರಸಂಕ್‌ ಮೂನ ನರಗಂದ'ಆಔಣಗೋಡ | 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕುರುಗೋವಿಪಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1105 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ; 
ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು. 2.51 
[ERR ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 56.96 
EN AER ! 
1 ರ್‌ i _ Y WE 4 
12059 NP {M) : 
2035 `ವಿನಿಧ ಇವಾಖಾ'ಗದಗ ಮೋ ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೂಮ್‌ ನಂ.1; NS 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 ಮತ್ತು ರೂಮ್‌ ಸಂ.2 ಹಾಳಾದ ಫಾಲ್ಡ್‌ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ವಾಲ್‌ ಪೆನಿಲಿಂಗ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ; 3.13 
ದುರಸ್ತಿ i 
; Ld ನ 4 
2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಗದಗ ಲೋಇ. `ಹೊಸ ಸರ್ಕೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ರೂಮ್‌ ನಂ.3| 
4 ಬ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ? ಮತ್ತು ರೂಮ್‌ನಂ.4 ಹಾಳಾದ ಫಾಲ್ಡ್‌ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ। 
pr ವ i ಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾಲ್‌ ಪೆನಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ; 3.13 
'ದುರಸ 
] | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ‘Rectification & Filling CLS Material With Flagging! 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / Concrete & Fixing Piles Around the Witness’ 20.27 
ನಿರ್ವಹಣೆ Lounge at District New Court Complex.at Gadag.' y 
; \ § i 
i RS ye i 
2039 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ |ಗ್ರದಗ ಲೋಕೋಯೋಗಿ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಸಕ್ಕೂಟ್‌' 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರಸ್ತಿ/ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 04/2019 ರಿಂದ 03/2020: 15.75 
sei) 1 A ; 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ (ಪ.ಇ107780) 
1 ಹ 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ N | 
ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ! "ಗದಗ ಶೋ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ! ಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ | ಕಚೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ 
RS ಈ Ne ಜು NS ೬ 
2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ಲಛೋಇ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರವರ] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಕಜೀರಿ ವಾಹನೆ ನಿಲುಗಡೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ! 3.61 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ 
y MN ಬ _ 
2058 ನನಧ ಇವಾಖಾ" ; 
‘ pF ಮಣ ಘಟ: ವಿಬಾಗ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸಿ / [ಗದಗ ಲೋ.ಇ. _ ಮ್ನ ವ ನಾ: i; a 
ಹ ಕಚೇರಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ ರೂಮ್‌ ಆಗಿ ಪರವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | * 
ನಿರ್ವಹಣಾ | x 
i 
| 3059 ವವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗೃದ್ರಗ ಶಹರದಲ್ಲಿನ ಶೀ.ೆ.ಎಜ್‌ ಪಾಟೀಲ, ಸ್ಫೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ! 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ 
ನಿರ್ವಹಣೆ | : ೨ : 


ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ 
ಲೈಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು 


l 
IS ಮ mS 


2059 ವಿವಿಧ್‌ ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 


ಡಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


H 
{ 
i 
| 


I 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ] 


ಗದಗ 


ಕೆಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


"ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ | 
kD 1 
] 


ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಲಾ! 
K i 
ರ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ; 


"ಗದಗ 
|ಛೇಂಬ 
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ಕಾದುಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಜಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


J OS NE NS NS NN 


ವವಿಧ್‌ಇರಾಖಾ 


r 


[ಪಾರ್ಟಶನ್‌ ಮಾಡುವುದು. 


335 : 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ / ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ| 296 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಛೇಂಬರಗಳ ದುರಸ್ಥಿ | - K 
{ H 
_- _ _ _ } 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ | H 
ಬಿಲ ೩; § 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಡಿ.ಆರ್‌.। 394 | 
; ೨ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ದುರಸಿ . 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ದುರಸ್ತಿ | 
{ 1 | 
4 H j 
553 ನನಧ ಇರಾ - | 
ಕಟಡಗಳ ದುರಸ್ಸಿ; ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಗುಂದ ಪ್ರವಾಸಿ "ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ರ್ವಹಣಿ ಇನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 416 
- | , | i 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಗದಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ನ ರೂಮ್‌ ನಂ.2೭3, ಹಾಗೂ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ? £4 ರ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌, ವಾಲಿ ಬೆನಲಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಶೌಚಾಲಯ ನೆಲಹಾಸು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ| 0.00 | 
[ದುರಸ್ತಿ | 
§ | i 
2059. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ನ, ರೂಮ್‌ ನಂ. ಹಾಗೂ 2| | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 1ರ ಪ್ಠಾರಪೆಟ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಳೇನೀರು ಪೈಪ್‌ 2.62 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ಚಚ್ಚಾ ದುರಸ್ತಿ 
203 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಗದಗ ಲೋಇ. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕೆಡ್‌| | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುದಿ [ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋರ್‌ ರೂಮ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ, ಅವಶ್ಯಕ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ! 4.17 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ | : 
ರ ನನಘವಪಾ್‌ m 
ಕಟಡಗಳ ಮರಸ್ಸಿ / ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಉಪ-; | 
ಬ > H [i 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಐ.ಬಿ.ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ; | 
ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು; 209 
[ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಡೇನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು | 
| H H 
553ರ ನನಧಇವಾಪಾ' 7 | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರ] [ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಟ್ರಾವಲರ್ತ್‌ ಬಂಗಲೆ! 
“ ನರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ \ 4.71 
_ | _ 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ! | 
ಕಟಡಗಳ ದುರಸ್ಸಿ/ (ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ |: | 
- ~ರ್ಷಹಣೆ  ಮಲಹಿಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ, ಪೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. | 3.67 | 
- I _ _ 1 | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರಸ್ತಿ 7 ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿವೇಜ್‌ ಪಂಪ್‌ 0.00 
pe ; * Fd 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
H 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ |ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ'ಐಎಜಿ.'1 ಮ್ಹತು 27ರಲ್ಲಿ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 298 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ - | 
| 
. | | 
5 — RE 
2059 ವಿವಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇರಕೇಸ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಎಸಿ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ! 0.00 
i 
I 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


1 _- —— 
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ಹೋಗಲು ಡೇನ್‌ 
| ು. 
್ಸಿ 


ಕೋರ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ 


ಮಾಡಿ, ವರಾಂಡದಲ್ಲಿನ ” ಇರುಪಯುಕ್ತ 


ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಆವರಣದ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟೆ ತೆಗದು; 3.13 
ಸ್ಪಚ್ಛೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ದಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ ಪೇಂಟ್‌, : 
1 N 
(ಹಚ್ಚು: 
| . -— pee -—.. 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ ಠಾ H 
ಕಟಡಗಳ ಮರಿ] ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರ£ ಇದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಆರ್‌.ಆರ್‌! | 
“ರಣೆ [ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಡತ ಇಡಲು ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. : 413 : 
2959 ಎಎಧ ಇಲಾಖಾ ದ ತೋ  ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ! 
ಕಟ್ಟಡ 'ಳ "ದುರಸ್ತಿ / "ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ರೇಕಾರ್ದ್ಡ ರೂಮ್‌ ಆಗಿ: ; 
ನಿರ್ವಹ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಡತ ಇಡಲು ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ 0.00 : 
ಒದಗಿಸುವುದು : 
353 ನವಢಇರಾಪಾ" - | 
ಕಟಡಗಳ ದುರನ್ನಿ / ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ, : 
ನಡನ ಮನ ಮಾಡುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ 0.00 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿ ವ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರಸ್ತಿ ? (ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಫೈರ್ಮಲೀಕರಣ; 0.00 
. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರಸ್ತಿ i 
2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂಡ್ರ] } 
. ಕಟ್ಟಡಗಳ್ನ ದುರಸ್ತಿ / ನನೆ ವಿಕಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ: 0.00 
ಣೆ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಹ I — ಲ BRR 1 § 
2039 ವಿಎಧ ಇಲಾಖಾ lor ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ. ಕಚೇರಿಗೆ ಪೈರಿಂಗ್‌| ; 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಮಾಡಿ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ; 0.00 
pa ಮಿ f : 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಯು ಎಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. i 
383 ಎನಿಢ ಇಲಾಖಾ 7 § 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ; ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ : 
ಎರ್ವಹಣೆ [ಲ್ಯಾಪ್‌ ಸ್ವೀಜ್‌ ಅಳಪಡಿಸುವುದು 0.00 
0.00 


63ರ ನನ ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 


'ಗದಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಪ ಹಾಗ 
ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಕೋನವ್ಲಯ "ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ 


ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ] 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 
| j 
f 
| 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಇದಲ್ಲಿ ‘ 
೨ | | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ 'ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ f 1.95 
ನಿರ್ವಹಣೆ j I 
i ! f 
2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ'`ಗಜೇಂದಗಡ (ರಜೂರ) ಹೊಸ ಪವಾಸಿ ಮರದಿರದ ವಾರ 3 | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ; ನಿರ್ವಹಣೆ / j 
p 5 4.18 
ನಿರ್ವಹಣೆ | 
3059 ವಿವಧ ಇವಾಪಾ |ಚೈರನಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದರದ ಪ ನರ್ವಷಣ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 3.13 
ನಿರ್ವಹಣೆ j ; | 
ಗ ¥ £ i ; 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ 'ಮುಶಿಗೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ . 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 2.60 i 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | ) 
| [ H 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ' [ಹೊಳೆಆಲೂರ ಪವಾಸಿ ಮಂದಿರದ'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ; 1 | ಸಿ | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | | 
1 f ಹ § | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ. 1[ರೋಣದಲ್ಲಿಯ' ಹೊಸ್‌ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ) 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. ೫0 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | “ ; 
\ i 
2039 ವಿವಿಧ ಇವಾಪಾಗಪೌಂದಗಡ ರಾಜಾರ್‌ ಪವಾಸ ಮಂದರಡ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ] | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / . ಪೇವರ್ನ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | 3.66 i 
ನಿರ್ವಹಣೆ i | ” 
2055 ಪನಿಧ ಇಲಾಖಾ `ಹೊಕರರೂರ ಪ್ರವಾಸ" ಮಂರಕವ ದನಾ ಜಾತ್‌ £4 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ದುರಸ್ಥಿ ಜಲನಿರೋಧಕ ಮೇಲ್ಫಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. | ಬಕನ 
ನಿರ್ವಹಣೆ | i j | 
203 ನವಿಧ ಇದವಾ ಕಾನ ಹ್‌ ತವ ಮಾರರರ ಹಕ್ಕಾ ಹಾಗಾ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. | 366 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | 
} p : 
2053 ನನ ಇರಾಖಾ 'ಪೈರನಾಷೂರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರಕ `ಡುಕ್ಕಾ ಹಗಸ ಪಾಡ್‌ & 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / . |ಅಳವಡಿಸುವುದು | 3.66 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ! | | 
755 ನನರ ಇರಾನ್‌ ಕಾನ ರಹ ನ್ಯಾಡಾಲಡರ ಇನ್ಯೂವನಹಾ ವಾಗಪ ವ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಅಳವಡಿಸುವುವು. ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ .ದುರಸ್ವಿ 261 ! 
ನಿರ್ವಹಣೆ i 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ `'ಕೋಣದಲ್ಲಿ'ಸಕಾನಇಂರ್ಮಾಲಯದ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | i 
| 
059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಾಜೂರ್ರ) ಪಮಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ” ] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಖೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು' ಒದಗಿದುವುದು. ಸ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ;ಬೈರವಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ವ j 
ಕಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 1 ನೆಲಹಾಸು, ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿಡಕಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 4 
Kak ಲ j [ | 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' . i 
! : _ $ yy ‘ 
2538 ವನಿಧ ಇರಾವಾಕೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸೆ '`'ಪ್ರವಾಸಿ `' ಮಂದಿರದ ಕೊಡಿಗೆ! } 
ಕಚ್ಚಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಖಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. ; Ss 
pl 3 i pl HA § ' 
ನಿರ್ವಹಣೆ | ) 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / | 40ರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ \ y 
ಸರ ನನಧ ನವಾಪಾ ನನದಡ ನರಾ ಹಸವ ಇತವಡಸುವುವ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ನಾಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 4 
03 ನನಿಧ್‌ಇರಾಪಾ ಮುಂಡರಗೆ ಲೋ ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಸಂ"2| 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / (ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಪೂರೈಸುವದು ಸೋಲಾರ್‌ AR 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಹೀಟರ ಅಳವಡಿಸುವದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0.46 
} [| 
\ 
i 
305 ನನ ಇವಾ ಹಂಡರ ರಗ ತಾಲ್ಲೂ ಡವ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದರ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | Sg 
ನಿರ್ವಹಣೆ l i ” 
4 i 
ಸಸರ ಜೇನ ಪಾರ್‌ 
2.69 
203 ನನಿಧ ಇಲಾಷಾ'ಮುಂಡರಗಿ ಮೋ ಉಪವಿಭಾಗದ ``ರುರಾಕ್ಷ  ಮಶೀಸ್‌ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ) ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ [8 2.86 
ನಿರ್ವಹಣೆ \ i : 
2058 5 ನಥ ಇ ನ್‌್‌ F 
2.97 
3.11 
i ನಂ ತಛೌಕ ಹಾಗೂ ಫವಾನಿ ಮಂದಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / |ಆವರಣದಲ್ಲಿಯ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
್‌ 755 ನನಧ ಸವಪಾ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ `5ಂಗಟಾವಾರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿಕದ 
ಗದಗ . ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಪಾ ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 225 
1 ನಿರ್ವಹಣೆ | ! ¢ | 
ಗ ರ್ಯ A 1 
£0 f ಧ್‌ |ಮ ಮುರಡರಗ ಹರನ್‌ ಲಔ ಪ್ರವಾಸಿ `ಮಂದೆರದ ಕಟಕ : 
_ hr } 
ಗದಗ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುಶಸ್ತಿ / ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. i 207 : 
ನಿರ್ವಹಣೆ | ಸ 
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Li] 2 | OO 3 | 


73ರ ನನಢ್‌ಇವಾವಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ 


ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕ ನೀರುಸರಬರಾಜು 
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕರಣ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕೂದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ, 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


I~, 5 ಕ್‌ 
ಮೇಲ್ಸಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ. 


ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಈ 0.00 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ;ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. j 
| | | 
2059 ವಿವಿಢ ಇಲಾಖಾ [ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ'ಹಳೆ`'ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೊ? l 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / !ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್‌, ಹಾಗೂ ಇತರೆ! 208 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಸಾಮಗ್ಗಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು. | ” | 
, | | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಡಂಬಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ f 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಮಾಡುವುದು. ' | 5.13 f 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
| H ! 
2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ`1ಡಂಬಳ ' ಪ್ರವಾಸಿ""ಮಂದಿರಡ' ಸುತ್ತಲೂ `ಕಾಂಕ್ರರ್‌ ರಸ್ತೆ | 
[ 
ಇದಗ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / |ಮಾಡುವುದು. 5.14 j 
ನಿರ್ವಹಣೆ | 
| _ K | | 
65 2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಡಂಬಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌ ಸಿಸಿ | 
ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / (ಕರ್ಬ್ಜಿಂಗ್‌ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ | 
ಗದಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲೆವಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಚಿಡ್‌ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ 5.13 
ee 3055 ನನಧ ನವವಾ`'ಮಂಡನಗ ಪೊಸ ಸವಾ ಮಾರರಕದ ಸಹ ನಂಿಕ್ಕೆ } 
ಗದಗ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್‌ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪಿಶೋಪಕರಣ। 5.05 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 
755 ನನರ ಇವನಾ ಮನತ್‌ ಹಾಸ ತವಾ ಹಂದರದ ಸೂಟ ಸಾಸಸ್ಳ [ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪಿಠೋಪಕರಣ ' 0.00 [ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಒದೆಗಿಸುವುದು. ' i | 
i ! 

1 H _ 

2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಡರಗಿ `ಹೊಸ್‌'`ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸೂಟ್‌ ನರರ 

ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / (ವಾಲ್‌ ಪೆನಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್ಡ್‌ ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 5.01 ; 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಮತ್ತು ಪಿಶೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. ” } 
_ ; | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಡರಗಿ" ಹೊಸ'`'ಪ್ರವಾಸಿ `ಮಂದಿರದ` ಸೂಟ್‌ ಸಂರ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ವಾಲ್‌ ಪೆನಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್‌ ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 499 : 
£4 ಸ್ತ A b | R 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
| i j 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಡರಗಿ ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸೂಟ್‌ ನರಸ್ಯ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. | 5.00 j 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | ' 
INN SN H ] 
2059 -ವಿವಿಧ- ಇಲಾಖಾ "ಮುಂಡರಗಿ ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಷುಂದಿರದ' ಸೂಟ್‌ ಸಂ-2ಕ್ಕೆ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 (ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. | 504 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ \ i ' | 
335 ನನನ ಇವಾವಾ ಮಡಗಿ ನ್‌ ನ್‌ ನಂದರ ಸಾನ್‌ ಇಮಾ —| 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 499 
ನಿರ್ವಹಣೆ ” | 
235 ನನ ಇನಾಖಾ ನಾಗನಾಲೂರಕ ಸನಾ ಹಾನ್‌ | 
ನ \ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 'ಪೆನಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ! 0.00 l 
- | 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ದೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಾರರದ ಡೈನಾಗ್‌ ಸಾರ್‌ ಠ್‌ 
0.00 | 


ಫಾಲ್ಸ್‌ ಸಿ ಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ! 
9 ಒದಗಿಸುವುದು ; ' 
ಹವಾ ಹಾದರ ಸ್‌ ನ E 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರ Wy 'ಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮರು ವಿದ್ಭುಶ್ತೀಕರಣ' 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ; 
253 ವಿವಿಧ ಇಲಾಪಾ ವಾನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಫೀತೋಷಕರಣ `ಬದಡಗಿಸುವುದು!” 
RE ತ [ ್ಲ ದು I 
. ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು 2೦೦ 
ನಿರ್ವಹಣೆ : 
36ರ ನನಿಢಇವಾವಾ ಸಂಗನ ಪವನ ಹಾರಕ ಎಪ್‌ ಡ್‌] ರ್‌ i 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಆರ್‌ ಸಿ ಸಿ ಕರ್ಬಿಂಗ್‌| 8.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು. " 
i : 
2039 `ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಮುಂಡರಗಿ ಸಕಾ ನಿ`ಇಂ'ರಷರ ಕಂಪ್ಕೂಟರ್‌ ರೂಂಗೆ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ 'ಮರಸ್ಥಿ / |ವಾಲ್‌ ಪೆನಲಿಂಗ್‌, ಘಾಲ್ಡ್‌ ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ; 5.19 , 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಾಜಾಧಿಕಾರಗಗೆ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಮಾಡುವುದು. | - i 
2839 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ 'ಹಹಂಡರಗಿ ತಾಮೂ "ಫೋರ್ಟ್‌ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವೆ ನಡಾ 
1 Fl 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ J | ಶುದ್ಧಿಕರ ಣ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ | 3 
NN 4 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ] 
| ಗಿ 
3ಡಗಳ ದುರಸಿ / 1 i 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ! : 470 
ನಿರ್ವಹಣೆ | : 
055 ಏನಿಧಸನಾಪಾ ಇಾಕ್ಸಷ್ಟರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ SE 
NE 
ಬಿಡಗಳ ದುರಸಿ ; 
ಕ: ಸ್ವಿಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / | 3.91 
ನಿರ್ವಹಣೆ i j 
203 ವವಧ ನನಾವಾ ಪಾಮರರಕ್ನರವ ನರಷ್ಠನ್‌ ಮಂದಿರದ ವಾಷ್‌ - 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 3.65 
4.43 : 
3:64 ' 
H ನವವಿಧ ಇಲಾಖಾ s : 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 3.13 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
53 ನವರ ಇರಾ ET ಸೋರ್‌ ಕಮ ಕೆನ್‌ ಹ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ; 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 2.08 ; 


ನಿರ್ವಹಣೆ | 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


೩4 


ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 
l 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

2059 ರ ಇಲಾಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌, ಮ್ಯಾಟ್‌, ಹಾಗೂ | | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಇತರೇ ಸ ಸಾಮಗಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. | ೨೬6 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ i - | 
353 ನನ ಇವಾಪಾ'`5ರಷತ್ವಹನ್ಸ ಸಪಾಯಕ ನರ್ಮನರ್ವಾತ f 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಇಂಜನೀಯರರ ಕಾರ್ಯಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1 ಕ i 
1 . 1 
ನಿರ್ವಹಣೆ i j 
H | i 
2059" ವವಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಿಮಂದೆರ `ಪವಾಸಿ ಮಂದಿರ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ; [ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ರಿಪೇರಿ, ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು. j 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಫ್ಲಂಬಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ 0.00 
: | 
2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಅಕ್ಷೇತ್ಸರ ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೇಕರ ನ್ಯಾಯೌಲಯ 4] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ 1 |ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಎತ್ತರಿಸುವುದು, ಗೇಃ | | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ | 5.23 | 
ಹಾಕುವುದು. . | 
1 | | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್‌ ಕಮ್‌ ರೆಸ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮುಂದುಗಡೆ \ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / (ಪೇವರ್ಸ ಹಾಕುವುದು. ಹಾಗೂ ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು. 3.03 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | . ) j 
ri I 
J ಗ f 

2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜೊಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ಸುಣ್ಣ - ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು| $5 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಸ ಹ i \ 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ 'ಹರಿಷಪೂರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ`ಇಲಾಖೆಯ ಉಗ್ರಾಣ j 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುಕಸ್ತಿ / [ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು. do 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | 
H | | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ !ನರಗುಂದ ಲೋಇ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌' ಸುತ್ತಲೂ' j 
Kt ಸಿ , ಈ; ವ by " f 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ / ಸಂಮೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇ-89799) 20.00 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | } | 
353 ನವಢ ಇಲಾಖಾ ನರಗಾಂದ ಸರ್‌ ಪಸರ ವರ್ಷ ನರ್‌ | 
g { | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹಿ / 1 465 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1 | 
2039 `ನನಧ ಇಲಾಖಾ 'ನರಸಂದ `ಕೂಷಾಪಡನಗ ವಷ ನಧಗದ ಷಾ | 
7 73 ಸಿ ಣೆ I 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ. 436 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | | 
755 ನನಧ ರಾಖಾ ನರಗನವ ನ್ಯಾಹಾನಹ ಸನೃಡದ ವರ್ಷ ನರ್‌ i 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮರಸ್ತಿ / 4 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | 
H i 
2059 ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ನರಗುಂದ" `ಲೋಇ"`ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಲಿವ್ಯಾಡ್‌ ಸುತ್ತಮೂ 
ಕಟ್ಟಡಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ / ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ) 6d 
ನಿರ್ವಹಣೆ | i ' 
k | 
203 ಎನಿಧ ಇಲಾಖಾ ನರಗುಂದ ನ್ಯಾಯಾಲದ ಕ್‌ ನಾಟಕ ಪ್ರಾನ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಮಾಡುವುದು. ಸ | 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಕೋಪಿಂಗ ಶೀಟಿ] 


0.42 
ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ್‌ K 
| 0.00 
203 ಎವಿಧ್‌ಇರಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 48 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
2ರ `ನನಧ'ಇರಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 5.37 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
2035 ನನಿಢ ಇರಾವಾ ನರಗುಂದ ಹಾರ್ಜ  ಇಪಡದ  ಆವರಣದಕ ಪೇಷಕ್ಣ § 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮುರ್ತಿ / ಅಳವಡಿಸುವುದು. ' 0.00 
ವಿರ್ಪಹಣೆ 
203ರ ನವಧ್‌ಇಲಾಖಾ [ನರೆಗುಂದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಕೋಷಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಪ SS 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ವಿಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲಸಮತಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌; 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ : 0.00 
] i 
2035 ಎನಿಧ`ಇರಾಖಾ'" ನರೆಗುಂದ 'ತಾಲೂಕನ ' ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ `` ಇಲಾಖೆಯ] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋರಂ ಹಾಕುವುದು! 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುವುದು. ” 
535 ಸನ ಇರಾಪಾ ಗಹ ಸರ್ಕ್ನಾಡ್‌ ಹ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಹಾಜ ಸಂಾರ್ಣದ| ರಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / (ಅವರಣದಲ್ಲಿಯ ಜನರೇಟರ್‌, ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 370 
ನಿರ್ವಹಣೆ (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ) ; 
2035 `ವನಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗದಗ ಸರ್ಕ ಪ್ರೆ 
ಷಟಣ pe ಗಲ 2 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಗೆಸ್‌ ಹೌಸ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ 5.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಲಿನ) 
{ 
3559 ವಿಧ ಇಲಾವಾ ನಡನ ಸತೇನಟ್‌ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ [ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಹಪಾ ನಿಯಂತ್ರಣ; 5,00 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ) | 
f 
. Oo 
30359 ನನಿಧ ಇರಾಖಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ" ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಭುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20; 2.99 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನೇ ಸಾಲಿನ) | 
\ 
755 ನನಢ್‌ಾಖಾ' 
ಕಟಡಗಳ ದುರಸಿ /; 'ನಿರೀಕಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ವಿದ್ದುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20 ನೇ; 
[4 £3 | ks 3 H 3.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


i PE 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಗ್‌ | 
2059 ಮ ಇಲಾಖಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೀರಿ ಹಾಗೂ ಹಳಯ ಮತ್ತು SN EN 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019- 30 ನೇ 3.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸಾಲಿನ) | ” 
[ — 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ' ರೋಣ ' ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ (2019-20 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಪೇ ಸಾಲಿನ) ' 2.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ i 
i ) , 
35 ನನನ ಇವಾ 'ಮಾಡರಗ ನೂ ಡರ ಹಾಗೂ ಸಂಗಟಾರನರೆ | 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / [ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ ಎದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20 ನೇ 3.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಲಿನ) ” 
| 
2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಡರಗಿ `ಪವಾಸಿ, ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗಳ] \ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ) 5.00 | 
. ನಿರ್ವಹಣೆ | | ' | 
553 ನನಢ ಇವಾ ರಟ್ಟ ಹಾಗಾ ಲಕ್ಷಾಷ್ಸರ ನರನ್ನಹಾ ಪಂದರಗಕ ಹಾಗೂ! I 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / , |ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20 ನೇ 5.00 | 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಲಿನ) " 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ" ಲಕ್ಷ್ಮೇ (ಶ್ವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಭುತ್‌ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಜನಶೇಟರಗಳ "ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-20! 200 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನೇ ಸಾಲಿನ) j ” 
_ | 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ 1ನರಗುಂದ`ಉಪೆ'`ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳ! 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ: (2019-20, 499 
ನಿರ್ವಹಣೆ ನೇ ಸಾಲಿನ) | ' 
| 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ [ಸನ್‌ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ವಿಧಾಗ'ಕಛೌರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಎಪ್ಪೀಲ್‌-2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಜ-2020 ರ 523 
ನಿರ್ವಹಣೆ ವರೆಗೆ) | ” 
| 1 
2059 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ i ಸನ್‌ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಗಣಕಯಂತ್ರ] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / 'ಯೂ.ಪಿ. .ಎಸ್‌. ಹಾಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್‌ ಯಂತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ K 
ನಿರ್ವಹಣೆ 'ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಎಪೀಲ್‌-2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ-2020 ರ 5.77 
ವರೆಗೆ 
2039 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ' ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ] 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಸ್ಟೀಲ್‌ ರ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಅಲ್ಲೇರಾ ಇತರೆ! 000 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಿಠಶೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 
i 
2039 ವಿಧ ಇಲಾಜಾ ಸನ್‌ 2000 ನೇ ಸಾಶಿಾಗಿ ವಿಭಾನ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಯು ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. 156 
ನಿರ್ವಹಣೆ ' | " 
_ ; _ |_ 
r ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 2 360.40 
2216 NP (M}) 1 
2716 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಹಕ್ತಾಗದಗ ಪೋಸ ಪವನ `ಮಂದರವ ನರಘಗದ್‌ನ ನ್‌” 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೂಫ್‌ ನೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ' ರಿಪೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ; 654 


¥ 
ಸುಣ ಬಣ ಹಚುವುದು 
ಣ್ಹ ಬಣ್ಣ ವು 
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ವಸತಿ 


2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣ 


4.14 
{ § ನಾ ಲ 
ನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (6 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು) 491 
4.16 
ಮ 4 i 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ” ದುರಸ್ತಿ ಗೆದಗ ಲೋ.ಇ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಡಿ" ಗೂಪ್‌! 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ !ಫೌಕರರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ; ಫು 
H 
% 2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ'ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ' ವಸತಿಗೃಹಗಳ `ಭಡತ'ಸಲುವಾಗಿ; 
l 5.24 
ಷ್‌ 37 
ೀಕರ"ಪಸ3'ಗೃಹಕ್ಕೆ 
| 5.23 
ನ್ಯಾಯಾಧಿತರ] ನ 
5.22 
ಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಗದಗ ಲೋಇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಗ್ರೂಪ್‌ ನೌಕರರ'ಪಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನತ 
ಸ ” ಹ ಸರಾಕ್ವ್ಯ 
ಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಿ-2; 
ಕಟ್ಟಡದ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 4.50 
i i 
ಸಸ್ಯ ಪರಾಗದ ಪಾಸ ರ್ಯ ಒಂಧಾಗದಕ್ಲಿರವ ಸ ನಾರ್‌ ರ್‌ 
ಪೇವರ್ಲ್‌ ಒದಗಿಸಿ 5.24 
2.62 
73 ವಸಘೃಹಗಳ ದುತ್ತಿಗದಗ ಶೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಐಜಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ] Aa 
ಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ |ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ. 
ತೆಗೆದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಡ್ರೇನ್‌! 2.09 
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು. i 
14 2 ವಸತಿಗೃಡಗತ ಮರ್ತ'ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರ' ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ" ಪಿನ್ನಿಪೆಲ್‌ ಸೀನಿಯರ್‌ ಜಡ್ಡ 
| ಗದಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಜಿಎಮ್‌. ವಸತಿ ಗೃಹ ರಿಪೇರಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ 1.04 


| 
| 
} 
i 
i 
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[ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 
1 
1 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಚೇ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ l 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ।ವಸಶಿಗೃಹ ಬಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 3 | 
| 
77 ಸಗ್ಗ ದಕ್ಯ್‌ ಕೋಣ  ನ್ಯಾಯಾನಷಾನ ಹರಹು ಹ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ' 'ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗ್ಗಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
a ೪ 3 1.78 

} 

7375 ಪಸಗ್ಗಷಗಳ ಮರಾ ರನನ ಕರರ ಅನರಣವತ್ಲರವ ಷಾ] 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ಹಳೆಯ ವಸತಿಗೃಹ। 2.90 X i 
' ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ ; 
Hf j | 

2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ರೋಣ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರ , ಹೊಸ ವಸಶಿಗೃಹ 312 | 
ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 2 | 
! j | 
` [2216 ಪಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ನಿ[ ರೋಣ ಕಛೇರಿ `` ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ'' ಗ್ರೂಪ್‌ "ಜ್‌ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ' ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ೦6 ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುಕಸ್ತಿ ಪ 3.64 | 
: ನಿರ್ವಹಣೆ | 
2 | | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿರೋಣ ಕಛೇರಿ `` ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಪ್‌ "ಸಿ" | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ 02 ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ಥಿ ವಃ A 
ನಿರ್ವಹಣೆ | | 
- . : l | 
2516 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುಕ್ತಿ ರೋಣ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ``'ಗೂಪ್‌ 'ಔ್‌ I 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ 05 ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವಃ ಸ 
'ನಿರ್ವಹಣೆ ; | i | 
k | 

- 2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ 'ದುರಸಿ[ ರೋಣ `ತಾ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ] KN 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ | 163 | 
| i | i 
| H | 
4 ] 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದರಸ್ತಿ/ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವೆ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ : i | 
| 
l ¥ L [ H 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುಕ್ಸೌ|ಗಜೇಂದ್ರಗಡ `ಹಳೆಯ''ಮತ್ತು `ಹೊಸ 'ಪವಾಸಿ`ಮಂದಿರದ ] 
- f | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾಚಮನ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ 2.09 [ 
ನಿರ್ವಹಣೆ | " | 
_ | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಬೈರನಾಷೂರ' ಪ್ರವಸ`ಮಂದರದ ವಾಚಮನ್‌ ವಸಗೃಹ | 
.ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಠಸಿ ವ: ನಿರ್ವಹಣೆ 4] i 
ಇಡ. j 1.04 ; 
77 ಸತಗೃಡಗ ಪಕ ಗವೇಂದಗಡವ್ನಹ ಢವ ಕರ್ನಾ ಇವನಗ . 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 136 

ಹ { l 
i ನ _ § j | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮರಸ್ತಿಕೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 'ಆಷಕನದ್ಲರುವ ಸಬ್ದರಿದಿಗಳ ₹4 7] 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
ಈ 2.03 | 
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PN 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ 
Ki ಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ; 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ' ಅನುದಾನ 


3.11 
3.02 
ಗೂ ವ್ಯೇ ರ್ಮಲಿಕರಣ 3,12 


ಇ ಸಕಾನಿಇಂ ವಸತಿ'ಗೃಡಗಳ ಸುಣ್ಣ 


ಸೀಮ 


'ಮೇಸ್‌ಮನ್‌ ಹಾಗೂ ಚೌಕಿದಾರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರ: 


8 


2.16 
ಕ ಮುಂಡರಗಿ ತಾರಕ ಕಲಕೌರಿ”ಪ್ರವಾನಿ ಂದಿರದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಚೌಕಿದಾರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ' 2.08 
ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ ಮಾಡುವುದು " 
ನಿಮಂಡರಗ ತಾಲ ನಂಗಟಾಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಚೌಕಿದಾರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ; 2.08 
'ಸುಣ್ಣಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು : 
[3 j 
ಮುಂಡರಗಿ`ಪೋ''ಇ ವಸತಿಗೃಹ ಬಿ-! ಮತ್ತು A 
;ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪ್‌ ಹಾಗೂ | ಸೆಪ್ಟಿಕ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌; 514 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ! 
ಮುಂಡರಗಿ ಕೋಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬಿ ಮಹ್‌ ಕ್ಯ § 
I ಬಿ py 
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆ್ಠಿಕ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌! 5.14 
'ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ | : 
ನ ಪಸತಿಗ್ಗಡಗಳ ದರಾ ಮಂಡ ಪರ್‌ ಎತ ಆಡ'ಮತ್ತು ಬ್ಯ § 
\ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಪಿಕ ಟ್ಯಾಂಕ್‌; 514 
} hal H - 


ಒದಗಿಸುವುದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು 


2218 ವಸತಿಗೃಹಗಳ" ಹಕ್ಯಾ'ಪಮಂಡರಗ ಕೋ ಇಪಸತಿ'ನೃಹ ಸಿನ ಮತ್ತ 


ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ [ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ 505 
' [ಒದಗಿಸುವುದು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು 
| ; 
ಸ್ರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಶೋ ಇವಸತಿ ಗೃಹ Eee ಷಷ್ಟ” 
18-2 ಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್‌ ಟಾಂಕ್‌. 
| [2 ¢ 5.08 


ಒದಗಿಸುವುದು ! 
; 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
2716 ವಸತಿಗೃಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ ನಂತ ಕಂಪೌಂಡ | | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ [ಎತ್ವರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ. | ಎನಿ | 
| M4 | 
3 ವಸತಗ್ಗಡಗತ ದ್ಯಾ ಮಾಂಡರಗಿ ಜ ಎಂಎ ನ ವಸಗೃಷದ ಇಷ್ನಡ ಸತ್ತರ್‌ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ';ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್‌ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. | 5.07 
| 
; K SN A j } 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಂಬಳ ಮೆಸಮನ್‌ ವಸತ'ಗೃಹದ ಸಲಹಾಸು ಬದಲಾವಣೆ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ | 5.05 | 
| | 
j 1 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ಮುಂಡರಗಿ ಮೆಸ್‌ಮನ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಗೂ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ |ರೂಫ್‌ಗೆ ಶೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. | ನಿ | 
| 
2 ಪಸಾಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಮುಂಡರಗಿ ` ರೋ ಇ 'ಸತಗೃಹ ಸುತ್ತಾ" ] 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿ ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌, 5.02 
ಹಾಕುವುದು. I 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ!ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ' ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಸ್ಯಾಯಾಧೇತರ'`ವಸತಿ'ಗೃಹಕ್ಕೆ 
| ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಣ್ಣ - ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಗೇಟ್‌; 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಶಿ 
| f ತ್‌ Hi f 
ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ; 
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು | 
77 ನಸತಗ್ನಡಗ ಹಕ್ತಾ ಅಕ್ಷತ್ಸರದನ್ನರುವ ಪಮ ಇಂಬನಾಯರರ `ಪಸತಸೃಹದ ಹ | 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌! pe | 
ಹಾಕುವುದು | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದರ್ಯಾ ಹಾಗಡಹಕ್ನರವ ಲೋ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸುಣ್ಣ - : 
> > | j 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ |ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು. | pa | 
l i f 
7 ಪತಗೃಡಗನ ದ್ನ ಸರಡಟ್ಟ ನಾನ ನಷಾರವಕ್ನರುವ ಸವನ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಸತಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸಿ I 
9 3 | 3.66 
| 
7 ಸಗ್ಗ ಮರ್ತಾ್ಪ ನನೂನ ಪನಪೂತದ್ನವ ಜಾನ ಸತಿ] - i 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ bia 
NN SE | | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ।ಶಿರಹಟ್ಟ `ಕಾಲೂಕಿನ '``ಹರಿಷೂರದಲ್ಲಿರುವ'"ಸಹಾಯಕ| > \ 
ಗ 4 § 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಜನೀಯರರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ; 2.10 | 
ಹಾಕುವುದು. ' os l 
ರಾ ಅವ ಎ ಸ ] ಕ | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ `ಡುಪ್ತಾ ಕಿರಹಟ್ಟ ತಾಲೂನ `ಸರಿಷೂರದಿರುವ 'ಮಸ್‌ಮನ್‌ ವಸ ¥ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೃಹಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು & ಇತರೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು es 
ಒದಗಿಸುವುದು. i 
| § Py ಸ | 
2216 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎ.ಪ.ಪ.''ವಸತಿ"ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸ ; 
" ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ /ಪೇವರ್ಸ ಹಾಕುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ - ಬಣ್ಣ! ೭5 
ಮಾಡುವುದು. - ' \ K i 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


7 ವಸತಿಗೃಹಗಳ ದುಕ್ನಾ/ಕರಹದ್ಪ 


120 ನೇ ಸಾಲಿವು) 


ಲೋ.ಇ. ಸಿಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೇ 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ [ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಿದ್ಭುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2019-| 


ಸಾಲಿನ) 


77 ವಸಗೃಹಗಾ ದುರ್ತಾ'ನರಸಂದ ಕನ ಇವ್ಧೂರ ಸತಗ ನ್ಯಾಹಾಧವರ] 
ಹಣೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಿದ್ಭುತ್‌ 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


improvements to Gadag Kalasapur Mahalingapur 15428 
Hanganakatti road.Wi 80432 
EA EE SRS 12428 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌.ಐ.ಔ.ಎಘ್‌-24 construction of Bridge on Gadag Hatalageri Road at Km 53 
3.00 WI 95854 


Construction of Bridge on Gadag Asundi Kurthkoti AoE 
Mulagund road at Km 19.10 (W.1.92753) | 


Construction of Bridge at Km 3.00 and 4.00 on 
Kurahatti Madalageri road W.l. 88631 


23.13 


ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೊರಟೂರ ವ ಇ 101938 


ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಂಡರಗಿ ವ ಇ 2 102514 


5 Construction 2 class rooms at GMPS Kotumuchagi 
$/ಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 village in rain affected area of Gadag Taluka Wl- 0.00 
122697 


Construction 2 class rooms at GLPS Papanashi Tande inj. 


9 1! ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 0.00 
| rain affected area of Gadag Taluka Wi- 122698 
Construction 3 class rooms at GHPS Hirehandigol - 
10 | ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ-25 village in rain affected area of Gadag Taluka Wi - 0.93 | 


122644 


Construction 4 class rooms at GHPS Bramanandapur 
{BT Village village in rain affected area of Gadag Taluka} 
under NABARD RIDF-25  Wl-122568 | 


Construction 4 class rooms at GHPS Neelagund Village 
in rain affected area of Gadag Taluka under NABARD 
RIDF-25  W- 122592 


j3 | ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 Construction 2 class rooms at GHPS Hosur Pilot in rain 
affected area of Gadag Taluka Wi - 122702 


14 | ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction 1 class rooms at GLPS Shirunja Plot in rain 
affected area of Gadag Taluka Wl - 122706 
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ಗದಗ ೫ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


ಸಂ 5 
i 


4. 
Construction 2 class rooms at GHPS Huilgol Village in 
ಆರ್‌ಇಡಿಎಘ-25 | rain affected area of Gadag Taluka (Resvered SC) W - 
122710 
Construction 4 class rooms at GHPS KGS Lingadal 
Village in rain affected area of Gadag Taluka Wi - 
122732 
Construction 3 class rooms at GHPS Venkatapur Village 
ನಬಾರ್ಡ ” in rain affected area of Gadag Taluka (Resvered ST} WI - 
122728 
Construction 2 class rooms at GHPS Belahod Village in 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 | gin affected area of Gadag Taluka (Resvered SC) WI - 
122712 


pe 
[2 


[oN 
[oa 

pe 

Ql 


[es 
[ 


[oN 
~~ 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction 2 class rooms at GHPS Neeralagi Village in 
rain affected area of Gadag Taluka Wi- 122715 
Construction 2 class rooms at GHPS Harlapur Village in 


ಗದಗ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
rain affected area of Gadag Taluka Wi - 122718 


[Ns [3%] 
pal ೩ x pel 
u [st [34 [38 
= pl pil a 


Construction 2 class rooms at GHPS Timmapur Village 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 
in-rain affected area of-Gadag Taluka Wi - 122719 


|| 
[hu 


Construction 2 class rooms at GHPS Chinchali Village in 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 | ain affected area of Gadag Taluka (Resvered ST} WI - 
122722 


Construction 4 class rooms at GHPS Yelishirur Village in 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
rain affected area of Gadag Taluka Wi- 122734 


Construction 2 class rcoms at GHPS KGS Soratur Village 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 1p rain affected area of Gadag Taluka (Resvered SC} Wi 


[ 
ps 


Construction 2 class rooms at GHPS Hanganakatti 
Village in rain affected area of Gadag Taluka (Resvered 


Construction 3 class rooms at GOVT GHS Hulkoti Village 
in rain affected area of Gadag Taluka (Resvered SC} Wl 


122740 
Construction 3 class rooms at GOVT HS Kanavi 


Village in rain affected area of Gadag Taluka WI - 


[Ne 
| 


tw by 
= ped 
fo U 
pk 2 


Construction 2 class rooms at GOVT HS Shirunja Village 
in rain affected area of Gadag Taluka Wi- 122737 


ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


[Ne 
[3 


Construction 2 class rooms at GOVT HS Hombal Village 
in rain affected area of Gadag Taluka Wl - 122745 


ಅರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction 2 class rooms at GOVT HS Neeralagi 
Village in rain affected area of Gadag Taluka Wl - 
122747 
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Construction 3 class rooms at GHPS KGS No.3 Balaji oni 
Huilgol Road Gadag in rain affected area of Gadag 
Taluka 


Construction 6 class rooms at GHPS Kanaginahal village 
in rain affected area of Gadag Taluka under NABARD 
- RIDF-25 Wl- 122507 


| 32 | ಗದಗ ವಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


Construction 3 class rooms at GOVT HS Lingadai Village 
in rain affected area of Gadag Taluka Wi-122749 


34 | ಗದಗ Construction 3 class rooms at GOVT HS Kadadi Villiage 
in rain affected area of Gadag Taluka Wl-122750 
Construction 5 class rogms at GOVT HS Belahod Village 


in rain affected area of Gadag Taluka Wi-122752 0.00 


Construction 5 class rooms at GOVT HS Nagavi Village 
in rain affected area of Gadag Taluka WI-122755 


Construction. of One Class Room to H.P.K.G.S of 
Jantlisirur Village in Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.1.D.F. -25 Wi-122885 
Construction of Additional two Class Room to HPS 


Kelur Village in Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.{.D.F. -25 WI-122918 


37 | ಗದಗ 


34 | ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 


Construction of Additional two Class Rooms 10 
HPKGS Haltlikeri Village in Mundargi Tq in Gadag 
District under NABARD R.{.D.F. -25 Wi-122928 


Construction of Additional two Class Rooms to GLPUBS 
ಆರ್‌ ಐಡಿಎಫ್‌-25 Yeklaspur Village in Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.{.D.F. -25 WI-122931 


. Construction of Two Class Rooms to HPUBS of Dambal 

ಆರಬಡಿಎಘ-25 | illage in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 0.00 
R.LD.F. -25 Wl-122915 

| Construction of Three Class Rooms to HPKGS of 

ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 | pembal Vilage in Mundargi Tq in Gadag District under | 

NABARD R.i.D.F. -25 Wi-122916 
Construction of Two Class Room to M.C.S of 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Hirevaddatti Village in Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.1.D.F, -25 Wl122899 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of One Class Room to H.P.S of Baradur 


Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD |» 
RIDF-25.{Reserved for ST} W1-122836 


Construction of 1 Class Room to H.P.S of Bennihalli 
ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 [illage in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 
R.LD.F. -25 {Reserved for ST) Wi - 122874 
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Construction of Two Class Rooms to H.P.S of 
Maktumpur Village in.Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.LD.F. -25 Wl - 122919 
Construction of Two Class Room to H.P.S of 


Kakkur Village in Mundargi Tq in Gadag District 
under NABARD R.|.D.F. -25 WI - 122921 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


Construction of One Class Room to H.P.S of Gangapur 
Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 


R.LD.E. -25 Wi- 122886 
Construction of One Class Room to G.H.P.S of 


Mallikarjunapur Village in Mundargi Tq in Gadag 
District under NABARD R.LD.F.-25__Wi- 122869 
Construction of 2 Class Rooms to H.P.S of Hammigi 


Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 
R.D.F. -25 (Reserved for SC) Wi - 122887 


ಅರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of two Class Rooms to H.P.S of Korlahalli 
Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 
R.ID.F. -25 Wl - 122922 
Construction of Three Class Rooms to H.P.S of Vitalapur 
Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 


ಆರ್‌ ಐಡಿಎಫ್‌-25 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


Construction of 3 Class Rooms to GHPS of Churchihal 
Village in Mundargi Taq in Gadag District under NABARD 
RIDF -25 (Reserved for SC} Wi - 122926 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ-25 


Construction of Two Class Rooms to H.P.S of Hallikeri 
Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 
R.l.D.F. -25 (Reserved for SC} Wi - 122927 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of 4 Class Rooms to H.P.S of Yeklaspur 
Village in Mundargi Tq in Gadag District under NABARD 
R.I.D.F. -25 (Reserved for SC)W! - 122929 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


‘Construction of Class room to GHPS Kurlageriin 
Naragund Taluka Wi - 122899 


Construction of Class room to GHPS Vasan in Naragund 
Taluka {Resvered SC} (Reserved for SC) Wi - 122900 


Construction of Class rooms to GHPS Budihal in 
Naragund Taluka. Wl - 122908 


2 
ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction of Class rooms to GLPS Kappali in 
- Naragund Taluka.Wl - 122910 
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4 5 


Construction of Class room to GHPS Kallapur in 
Naragund Taluka. (Resvered ST} Wi- 122912 i 


Construction of Class rooms to GMPS Konnur in 


.00 
Naragund Taluka. Wi - 122905 0.0; 
_ Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
| 65 | ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected GLPS Nagarashikoppa Tanda in Ron 8.15 
aiuK {Reserved fo ed) VV 213 
Construction of 4 Additional Class Room for Rain | 
14.26 


affected GHPS Holemannur in Ron Taluk. Wl! - 


Construction of 2 Additional Class Room for Rain 

affected GLPUS Holealur in Ron Taluk. Wi - 
122982 

Construction of 2 Additional Class Room for Rain 


affected GLPS Kuruvinakoppa in Ron Taluk. WI - 
Construction of 4 Additional Class Room for Rain K 
affected GHPS B.S.Beleri in Ron Taluk. WI - 0.07 


122988 


Construction of 1 Additional Class Room for Rain 0.00 
affected GLPUS Asuti in Ron Taluk. WI-122992 > 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain 


affected GHPS Megura in Ron Taluk. Wi-122995 


Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Bhopalapur in Ron Taluk.W}- 


Ke GHPUS Yavagal in Ron Taluk. WI-123002 


Construction of 1 Additional Class Room for Rain | 
affected GHPS Mallapur in Ron Taluk. Wi-123012 ' | 


| Construction of 2 Additional [oes Room for Rain 
affected GLPS Basarakoda in Ron Taluk. Wi- 0.00 
09 . 


Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
affected GHPUS Hirehal in Ron Taluk. WI-123011 


$16 | ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 


| Construction of { Additional ‘Class Room for Rain 

77 | ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 | ected GHPS Balagod in Ron Taluk (Reserved 8.61 
or ST Wi-122798 

Construction of 1 Additional Ciass Room for Rain 


affected GHPS Bommasagar in Ron Taluk. 


Reserved for SC 122799 
Construction of 1 Additiona! Class Room for Rain 
affected GHPS Sarjapur in Ron Taluk. Wl-122944 


Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
$0 | ಗದಗ ಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ-25 tected GHPS DPEP Shanthagiri in Ron Taluk Wi 


ಸಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


79 | ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


3152 | 
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Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Shanthageri in Ron Taluk WI - 122946. 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ-25 | Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
affected GLPS Pyati in Ron Taluk Wi - 122948 
Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Hirealagundi in Ron Taluk. Wi - 122950 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of 2 Additional Class Room for Rain 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
affected GHPS Kothabal in Ron Taluk. Wi- 122953 


Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
ಅರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 | tected GHPS Mudenagudi in Ron Taluk. (Reserved for 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Arahunasi in Ron Taluk.Wi - 123013 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Hiremannur_in Ron Taluk.Wl! - 122955 
Construction of 3 Additional Class Room for Rain 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
- affected GHPS Bhasalapur in Ron Taluk .WI- 123014 


Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 [ffected GMPS Savadi in Ron Taluk.(Reserved for SC) WI 
- 122802 
Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected GMPS Soodi in Ron Taluk. {Reserved for SC} 
Wi- 122805 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
೯ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected GHUS Soodi in Ron Taluk .(Resvered SC} WI - 
| 122807 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain - 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected School at DA SA Hadagali in Ron Taluk. WI- 
123015 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
೯ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected GHPS DA SA Hadagali in Ron Taluk, WI- 
123016 


Construction of 2 Additional Class Room for Rain 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 | 
- affected GHPS Gujamagadi in Ron Taluk. WI - 123017 


. Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 | 4ffected GHPS Kalakapur in Ron Taluk.{(Resvered SC) Wi 
- 122808 


ಗದಗ Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
affected KGS Nidagundi in Ron Taluk .WI - 122959 

97 | ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
F affected GHPGS Halakeri in Ron Taluk WI - 122960 
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| Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
98 |B ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 | ected GHPS Unachageri Gajendragad in Ron Taluk. 
Wi - 122971 _ 
Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
99 | Ti ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 | tected GMPS Nidagundi in Ron Taluk.(Reserved for 5,67 
SC} Wi- 122811 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
100 ಗೆ ಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 1 tected GHPS Halakeri in Ron Taluk.{Reserved for SC) 0.00 


Wl- 122814 


101 | non ಸಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction of 4 Additional Class Room for Rain 0.00 


affected GHPS Lakkalakatti in Ron Taluk. Wi - 122961 


| 102 ಗದಗ Construction of 1 Additional Class Room for Rain 0.00 


affected GHPS Nagendragad in Ron Taluk.Wl - 122962 


10! ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ-25 Construction of 1 Additional Class Room for Rain | 00 
affected GLPS Vadego} in Ron Taluk.WI - 122963 


Construction of 1 Additional Class Room for Rain 
affected GLPS Myukeljari in Ron Taluk Wi - 122965 


ನಬಾರ್ಡ ಅರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 Construction of 2 Additional Class Room for Rain 


Construction of 1 Additionai Class Room for Rain 
affected GHPS Benachamatti in Ron Taluk.Wi-122942 


affected GHPS Rajur in Ron Taluk Wi-122966 - 
Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Purthageri in Ron Taluk.Wi- 


affected GHPS Hirekoppa in Ron Taluk, W1-122975 

Construction of 4 Additional Class Room for Rain 

10 ಗದಗ ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 fected School at Kodaganur in Ron Taluk. (Reserved | 2296 | 
for SC) WI-122917 

Construction of 1 Additional Class Room for Rain 


111] ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 | ected GHPS Krishnapur in Ron Taluk (Reserved S7). 5,62 | 
- Wi-122819 
p : ‘Construction of 4 Additional-Class-Rcom for Rain 1 
112| ಗದಗ | ಪಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 affected GHPS NO 2 Gajendragad in Ron Taluk | 19.08 
Reserved ST). Wi-122821 
Construction of 3 Additional Class Room for Rain 
ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 affected GHPS Urdu Naregal in Ron Taluk Wl- 29.31 
229 
| Construction of 2 Additional Class Room for Rain 
114 | ಗದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಅರ್‌ಐಡಿಎಘ-35 | ected GHPS Maranabasari in Ron Taluk. WF- | 
Construction of 7 Additional Class Room for Rain 
115 | ಗದಗ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 0.00 


affected GHPS Menasagi in Ron Taluk. W- 


Page 13 of 81 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕ, 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 


TS SS 


Construction of 8 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Gadagoli in Ron Taluk. Wl- 


Construction of 8 Additional Class Room for Rain 
affected GHPGS Holealur in Ron Taluk. Wi-122832 


Construction of 7 Additional Class Room for Rain 
affected GMPS Holeatur in Ron Taluk. Wi- 122833 


Construction of 6 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Amaragola in Ron Taluk. Wi- 122835 


Construction of 5 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Holehadagati in Ron Taluk. Wi - 122838 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of 5 Additionat Class Room for Rain 
affected GHPS Malawad in Ron Taluk. WI-122840 


ಅರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 


Construction of 5 Additional Class Room for Rain 
affected GHPS Y.S.Hadagali in Ron Taluk Wi-122842 


Construction of Additional 2 Class rooms to 
GMPBS Magadi Tq:- Shirahatti Gadag District. WI 


Construction of Additional One Class room to GLPS 
Shettikeri Tq:- Shirahatti Gadag District. Wi - 122801 


Construction of Additional One Class room to GHPS 
BATTUR Tq:- Shirahatti Gadag District. (Resvered SC) 
Wi- 122803 


Construction of Additional One Class room to 
NADIGATTI Tq:- Shirahatti Gadag District. Wi - 122816 


Construction of Additional One Class room to 
GLPS SOGIWAL Ta;:- Shirahatti Gadag District. 


ಅರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


Construction-of Additional-One-Class roum”-to-GLPS 
ULLATTI Ta:- Shirahatti Gadag District. Wi - 122809 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 


Construction of Additional One Class room to GHPS 
GOVANAL Tq:- ShirahattiGadag District. (Resvered ST} 
Wi-122810 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘಫ್‌-25 


Construction of Additional Three Class rooms to GHPS 
DODDUR Ta:- Shirahatti Gadag District.WI - 122812 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಭ್‌-25 


Construction of Additional Three Class rooms to 
GLPGS BALEHOSUR Ta:- Shirahatti Gadag 


ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 
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SE 
4 5 ; 
Construction of Additional One Class room to 
GLPS CHIKKASAVANUR Tq:- Shirahatti Gadag 7.00 
District. Wl 12282 
Construction of Additional One Class room to 
GLPS SEVANAGAR Tq:- Shirahatti Gadag 6.60 
Di M- 12282 
Construction of Additional 2 Class rooms to GHPS 
135 | ಗದಗ TANGOD Ta:- Shirahatti Gadag District. (Resvered SC) 
136] no ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫಘ್‌-25 Construction of Additional One Class room to GLPS 6.65 
- CHAVADAL Tq:- Shirahatti Gadag District.WI - 122820 
137 ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 Construction of Additional One Class room to GLPS 


7.12 
KANAKAWAD Ta:- Shirahatti Gadag District. WI - 122806 | 


Construction of Additional One Class room to 
GHPS KHANAPUR Taq:- Shirahatti Gadag District. 


| - As: 
Construction of Additional One Class rooms to 
GHPS KENCHALAPUR Tq;:- Shirahatti Gadag 


Construction of Anganwadi at Surkod-36 in 
೨೦ಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ Naragund Taluka of Gadag District 


140 | ಗದಗ 


ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ 


141 | ಗದಗ 


Construction of Anganwadi at Hadali-64 in 6.05 
Naragund Taluka of Gadag District125898 Ne 
Construction of Anganwadi at Shirol-58 in 
Naragund Taluka of Gadag District 


ನಬಾರ್ಡ: ಅರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ 


143 | ದಗ | ನಬಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಘ್‌-25 Construction of Anganwadi at Konnur-75 in 0.15 
' ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ Naragund Taluka of Gadag District | ’ 
ನೆಚಾರ್ಡ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್‌-25 uct i 99 ; 
144 | non Construction of Anganwadi at Raddernagnur-99 in 015 | 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ Naragund Taluka of Gadag District 


ಗದಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿ ಬಲ್ಯ ; 
(ಮೊದಲನೇ ಹಂತ) 0.00 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮತ್ತು3 ನೇ 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 43145 


146 | ಗದಗ | 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ನಲಿವ ಆಪೆಂಡಿಕ್‌ ಇ ಮುಂದುವರೆದ 
4059 ವ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು nN 


ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 317: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ 
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ಬಿಹುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಸುಜನ 
ನ 


| 4 
K y ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ ಇ 
48! ಗದಗ | 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಿ ಗ ಬ 


N ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ 
149| ಗದಗ | 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ೫ 5 ಕಿ ನ 


ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-124770 
4059 ನಾಯಾಲಯ ಕಟಡಗಳು 
ಕ: E] wu 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು 
ವಇ-124783 ' 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ 
ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್‌ 
ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 124776 


ರೋಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 1ನೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 36777 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ: ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಜೆ ಎಂ 
ಎಫ್‌ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡ 
£ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ-36971 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ನರೇಗಲ್‌ದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ( 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: 
ಲೋಣಇಃ।।8:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕಃ- 6-12-2016 ) ವ ಇ 81855 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ರೋಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 
| ಅಭಿಪ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುಪಡು'  ಬಡಲಿ' ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಅನುಮೋಡನೆ' ಪತ್ರ ನಂ: 1 
ಲೋಣಇಃ।।8:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿನಾಂಕಃ- 6-12-2016 ) ವ ಇ 81855 
(ವ.ಇ..1॥17720 


ಗದಗ ತಾ ಗದಗದಲ್ಲಿ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್‌ ಪೌಕರರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಇ 66353 
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ಬಿಡುಗಣೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


[eS 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ 
ಇ64e ್ಳ 


SE EASE SES NS TT 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ 136 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
118.00 ರಿದ 120.50 ಹಾಗೂ 123.00 ರಿಂದ 126.00 ರವರೆಗಿನ |. 
5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಭಾರಣೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು “ವ ಇ 67301 0.00 


A 
ಲ 
[ 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 24140 
ರಿಂದ 241.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 66859 ( 


p , | ಬದಲಿ ಪ್ರಸಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಫ್‌ಎ: 
163] A 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ | ನ ಜ್‌ BR ಫಲ 


2017: &: 23-05-2017 10.00 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
108.00 ರಿಂದ 109.00 ಹಾಗೂ 120.50 ರಿಂದ 123.00 ರವರೆಗಿನ 
, ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67412 ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
164 | ಗದಗ | 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ | ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 269: ಐಎಘ್‌ಎ: 2017: ದಿ: 23- 0.00 


05-2017 


| (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) | 


x 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 234.38 
| ೦ದ 240.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸಾವನೆ 
ಜಿ ಬಸಲ್ಪ: 
| ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ: ಲೋ ಇ: 381 ಐಖಎಫ್‌ಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇ 


5054 ರಾಜ್ನ ಹೆಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ i 
ಸಹ ಹ 20-06-2020 | 0.24 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


fi 


} ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 225.85 
ದಿಂದ 234.38 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ಸಂ ಲೋ ಇ: 3! : ಐಎಘಎ:2020-21 ಇ ಕಛೇರಿ 


20-06-2020 


166 | ಗದಗ | 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 0.23 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 102.50 "ರಿಂದ 


ಗಡ 
103.00 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪವ ಇ 101305 


5054 ರಾಜ್ನ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
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( ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾನಡಾ ಹೆಸರು ; 
KN SEN SNE EN COTE NESE ENE 


ರೋಣ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮಜಗಿ 
ರಾ.ಹೆ-83 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 107.00 ರಿಂದ 108.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 68298 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
270.00 ರಿಂದ 273.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 102115 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


' ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
300.015 ರಿಂದ 300.515 ರ ವರೆಗೆ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಇ 105241 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಬೇಲೂರ ರಾಹೆ-63 ರ ಕಿ.ಮೀ. 160.20 
ದಿಂದ 16180 ಠ ವರಗೆ (ಸೂಡಿಯಿಂದ ಸಂಕನೂರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ. 
ವ ಇ 115050 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) ; 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 303.50 
ದಿಂದ 306.50 ರ ವರಗೆ (ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿವರೆಗೆ) 
ಸುಧಾರಣೆವಇ 115046 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಮಠದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 107.00 ದಿಂದ 109.50 
(ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೋಣದವರೆಗೆ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115076 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾ॥ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
155.97 ರಿಂದ 162.00 ಹಾಗೂ 163.00 ರಿಂದ 164.00 ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 66524 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ). 


ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 261.00 ದಿಂದ 26150 

ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 

ಪತ್ತ ನಂ: ಲೋಇ: 67: ಐಎಫ್‌ಎ: 2019; ದಿ: 23.02.2019) ವ ಇ 
102673 

(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054. ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 
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ತ | TNE SR uy ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸಂ! ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು PA ಅಮಜಾನ 


1 2 K) 4 5 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗವಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 129.00 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ 
176| ಗದಗ | 5054 ರಾಜ್ಯ | 


ಇ 97436 0.00 | 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ 23 ರ ರಸ್ತೆಯ 


ರಾ.ಹೆ- 
ವಣ 


177 ಕಿ.ಮೀ. 235. 00 ರಲ್ತಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 97438(2018- -19 61.79 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ-23 ರ 
.ಮೀ. 229.00 ದಿಂದ 236.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
್ತ 0.31 


ವ ಇ 114990 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ] 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 209.00 ದಿಂದ 210.00 ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 51.07 
114858 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) } 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ದಿಂದ 192.80 ರ ವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 114852 66.50 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) | 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಃ ಗಾ ದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
172.00 ರಿಂದ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 66545 (2018 
19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 
ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 167.00 ದಿಂದ 173.00 ರ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ 
1 ದಗ ಸುಧಾರಣ = 4 
182 ಜ್ಯ: ದಾಳಿ: ಸುಧ್ಲ 1499 006 | 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) i 
{83 ಪಸ್ತಾವನೆ 'ಅಎಶೋವನೆ ಪತ್ತ 28.28 
ದಿ: 03-05-2017) ಸ 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರ ಕಿಮೀ 90.00 j 
¥ ga] ಗದಗ 1 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 1 'ದಿಂದ 93:00 ರಪರೆಗೆ ರು ಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ವ ವ 128042(2019-20°. 7 0.00 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ "ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 
287.00 ರಿಂದ 292.56 ಹಾಗೂ 296.00 ರಿಂದ 300.015 ರವರೆಗೆ 
ಮರುನಿರ್ಮಾಣಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 0.00 


ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇ ಇಳಕಲ್‌ "ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 271.17 ರಿಂದ 292.560 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ $ ಲೋಇ 418 
ಐಎಫಎ 2020 ದಿಃ- 19-11-2020) 
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“y 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಫ ಸ 
; 
2 3 


ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ "ರಾಹೆ-06 ಕಿಮೀ. 
303.47 ದಿಂದ 304.00 ಹಾಗೂ 305.373 ರಿಂದ 310.810 ರವರೆಗೆ 
ಮರುನಿರ್ಮಾಣ 
ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 
296.00 ರಿಂದ 310.31 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ $ ಲೊಣಇ 418 ಐಎಫ್‌ಎ 2020 ದಿಃ- 19-1 
2020) 


| on 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ” 


; ಭದ್ರಾಪೂರ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ವಇ 67253 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 


623.00 


26.42 


ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ . 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ವ ಇ 67178 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗುಂದ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
120 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 96895 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 


93.06 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರುಂಜ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
(ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 
96969 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 


200.00 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು 
"ಡಾಂಬರೀಕರಣ. .(ಜಿ.ಮು:ಠ)ಪ:-ಇ 102068 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 234.34 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. 
(ಜಿ.ಮುುರ್ರ) ವ ಇ 101395 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ 

ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 14.00 ರಿಂದ 15.10 - 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102069 

(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
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 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
94 ಗದಗ A K ; ರಣೆ. (ಜಿಮುುರ) ವ ಇ 1013932018-19 


'ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂಚಲಿ ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 


ಅವಿ, 
195] ಗದಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಷೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 101302 4483 
ix] ಇ, - 
| (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ ರಸೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 
ಬಲ್ಲಾ ಮುಖಿ ರಸ್ತ ವೌ 
196 | ಗದಗ ಸುಧಾರ ಶಿ ಡಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಾ ಇ 43.47 
§ 10130(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸ್ವದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 
_ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬಿ ರಸ್ತ ದಃ ಲೂಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸ್ವದಾಪ್ರ ಸ್ಮ 0.00 0 | 
197 | ಗದಗ ಸುದಾರಣೆ ದ್‌ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599 0.16 
pe 
H § K (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
| 
| <4 ಬ ನಿ ದಿ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 
ಇದಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ (ಜಿಮುರೆ) 5 
198 | ಗದು | ಸುಧಾರಣೆ ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 97.10 
AU 3] 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
|} ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಸಮುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 
199 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 10133%2018-19 | 165.57 
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ಗದಗ 
200 (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070 0.00 
{2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
| ಸೂಡಿ ಬ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 
| ಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 
201; ಗದಗ ಖದಾರಣೆ ಜಿ ದ್ರುನಿ ಹುದಾರಣೆ ಮ » "0.00 
ಸುಧಾರಣೆ _ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 23802 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ ರೆ ಮುದೇಸಪಗುಡಿ - ಕುರಹಟಿ, - ಕೊತಬಾಳ - ಇಟಗಿ - ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ 
54 ಜಿಲಾ ಮುಖಿ ರಸೆ [ K | KS 
[2021 ಗದಗ ಜಿ ದಡ ೨ ಕಿ.ಮೀ. 180 ರಿಂದ 380 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 66552 000 
ಸುಧಾರಣಾ (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
5054 ಜಿಲಾ ಮುಖ ರಸೆ ಕುರಹಟಿ - ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸೆ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಲು ರಸ್ತೆ ks ಜೌ 
| 203 ಗದಗ ದ ರಣೆ ೬ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಜ 66560 0.00 
p 3 ಸುಧಾರಣ (2018-19: ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) | 


1.99 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


(2018-1 
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ರವೆರೆಗೆ ಹಾಗೂ 5.40 ದಿಂದ 630 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ ::219: ದಿಎಘ್‌ಎ:2017: 
ದಿ: 15-07-2017) ( ಪ ಇ 68281) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


3 


ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವಇ 87643 ( 
ರೂ: 150.00) 

(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ 

ಸಂದಿಗವಾದ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.90 ದಿಂದ 19.60 ರ ವರಗೆ 

(ಅರಹುಣಸಿಯಿಂದ ಸಂದಿಗವಾದ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 14956 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ 
ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115067 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್‌ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ 
ನರೇಗಲ್‌ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115039 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹರ್ಲಾಪೂರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 450 ಹಾಗೂ 
5.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67252 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
54 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 
ಸುಧಾರಣೆ } ) 101716: + 
K (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 
ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 450 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.50 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ 20.70ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36.450 ರಿಂದ 37.00ರವರೆಗ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸುಧಾರಣೆ.ವಇ 66682 

(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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1} 2 3 ಡಿ 5 I 
5054 ಜಿ ರಸ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ) R ಜಿವ ನೆ R 

214 | ಗದಗ ಜು "೬% 4.25 ರಿಂದ 5.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102325} 9247 


ಸುಭಾರಣೆ . . 
ಸುಧಾರಣಾ (208-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


6.20 ರಿಂದ 9.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 

9.20 ದಿಂದ 10.174 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿಮುರ) (ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇಗ18 / 120.88 

ಇಎಫ್‌ಎ/2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 4-07-2019 ವ ಇ 108989 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟರಾಯನಸಕೇರಿ -ತಾಂಡಾ-ಪೇಠಾಲೂರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.80 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 
1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರನಂ: ಲೋ ಇ :118ಖಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ 
ಭೇರಿ 24-06-2019) ವ ಇ 113863 


124.21 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಿ.ಮೀ. 5.30 ರಿಂದ 8.00 ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ 
(2019-20 ಹೊಸ 


% 
u 

53 
% | 
F 
೫ 
| 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹ ಚಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


114469 


(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಚಿಕವಡ್ಪಟಿ ಜೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 14.50 6 
ರಸ್ತೆ "ಸುದಾರಣೆ ವ್‌ಇ 114466 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 1 
ಸುಧಾರಣ” (ವಣಇ 67938) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ | 
ನಂ ಲೋ : 349: ದಿಎಘ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07-2017.) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


“0.00 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಮಾಗಡಿ ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.940 ರಿಂದ 3.45 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ ಇ $7912) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ : 349: ದಿಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ: 10-07 

2017.) - 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಸುಧಾರಣೆ 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ವಸ ವ 
ಅನುದಾನ 


SE ANE SESS SC 
. ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಮ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿ ಸಿ 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 
ಸುಧಾರಣೆ : 87546 - 
ML (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-1) 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ - ಸಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97445 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 400 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುರ) ವಇಂ7396 
(208-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 
ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಇ 97446 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 
ದಿಂದ 9.50 ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 
ದಿಂದ 13. 90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ i14853 
“(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.90 

5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 139೦ ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 1400 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸುಧಾರಣೆ ವಣ 114699 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿರಹಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮಿ 
6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿವ ಆದಳ್ಳಿದಿಂದ ದೇವಿಹಾಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾ ರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪೂರದಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದಿಐ, 11.0೦ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: ಮುಂಡರಗಿ ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
0.59 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಣ 48656 
" (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
: eS 
ಸುಧಾರಣೆ 
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; | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ! 


ಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ . ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
ವಿಭಾ ಕ್ಯ ಸಿ ಗಳ ಹೆ: ALS ಅನುದಾನ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ - ರಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
1.50 ೧ ರವರೆಗೆ Ka ವಇ 66659 


ರಸ್ಟೆ 
pS 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕು 
ನಕು 
ಣಿ 


30.54 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿ 
೨ 
7 


4.00 ರವರೆಗೆ 


್ಲಿಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 
ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ವ ಇ 66528 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿಷ ಮುಂಡರಗಿ - ಮುರ್ಲ್ಪಾಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
0.0೦ ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 66660 0.00 
(2018-19 ಮುಂಡುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ - ಬೀಡನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಬೀಡನಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 66688 
(2018-19 ಮುಂದುವ ಮಗಾರಿ) 


Fi 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 
12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿಮುರ) ವ ಇ 
102335 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 8.50 _ರಿಂದ 


239 | ಗದಗ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ ಮುರ) ವಇ 102353 90.00 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. 
ಗದಗ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 100 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ವಇ | 
AON ಕನ್‌ ; 
240 ಸುಧಾರಣೆ - 114473 | 100.52 ! 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
RN ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ. ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ' 
| | 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ದ ರಸೆ ಮ ; K ಲ 
\ - ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ 12.70 ರಿಂಜಿ 14.20 ರ ಪರೆಗೆ 0.0೦ 


EK ಸುಧಾರಣೆ. ವ ಇ 67039(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಗುಂದ - ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ಶಿಂಪ 8.36 'ಶವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಥಾರಣೆ. ಪ ಇ 66817 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಸೆರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ 5.60 

ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67041 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖೆ, ಸೈ ಲೋ ಇ 219 ಬಎಘಎ 2017 ದಿವಾಂಕೂ- 
3-5-2017.) 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5.54 


Page 25 of 81 


4 ಯಾದ 
; KN ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು . ಬಿಡುಗಡ 
ಅನುದಾನ 
4 5 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 
5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ | ದಿಂದ 1300 ಹದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್‌ ಎ: 201:ದಿ: 8-03-2018 ವ ಇ 82226 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 
13.16 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 80743 


(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 101882 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂಧ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ದಿಂದ 1100 ಹಾಗೂ 12.45 ದಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆವ ಇ 115529 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 15535 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ 
ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.80 ಹಾಗೂ 13.00 ದಿಂದ 
15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 67177 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 
3-5-2017.) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


1 ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ 
ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.60 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ 
(ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 8.00 ದಿಂದ 
8.60 ರವರೆಗೆ: (ಬೆಳಹೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 75955(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ- 
D 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊಪ್ಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ದಿಂದ 5.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 75954 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 
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[o 


1 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


3 - 
ಇ ಬ ಹಣ ಕ್ಲಿ ಕಾ ಕ್‌; 
ನ | ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು BN ಅನುದಾನ | 
i; 2 4 5 | 
| ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 400 ದಿಂದ 10.00 
253| nದಗ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 75952 (PWD 931 CRM 
3 _ 
2017 Dt: 5-12-2017) 
(2018-19 ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-1) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ 
ಮದಗಾನೂರ .ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 6.20, 7.40 ರಿಂದ 8.00, 
254 | ಗದಗೆ 3 8.50 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 15.60 ರಿಂದ 16.60 ರವರೆಗೆ -ರಸ್ತೆ 248.32 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 10207 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ಲಕ್ನುಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 


KA 3 
0.00 
| ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ' ಎಚ್‌.ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ 
| § 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 035 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
2561 ಗದಗ ನ್‌್‌ ಜ್‌ ದ್‌ 0.00 
1 ಸುಧಾರಣೆ ವಣ - 17728 
| | (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಫಘ್‌ಎ 2017 6.81 
ದಿನಾಂಕ- 3-5-2017.) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಸೋಮವನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಠ ಅಸೂಟಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.30 ರಿಂದ 19.60 ರವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 
66768 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 0.00 
ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿವಾಂಕ4- 3-5-2017.೫2018-19 ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ! 
ಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ 
| | ಸ ರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.25 ದಿಂದ 
| | 5054 ಜಿ . ಡಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 9.50 
259| ಗದಗ ಸುದಾರಣೆ ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 6726 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 0.00 
ದನ ; ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಐಎಘ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- " 
| | - . 3-5-2017.) 
| 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇ 


ರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ" ರಸೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
> 87.91 


ರ 


ವಇ 102649 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
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ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ 
ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.0೦ ದಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಪ ಇ 116064) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಸುಮೋದನೆಯಾಗಿಡೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪತ್ತ ಲೋಇ೨34ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕಃ- 20-11- 
2019 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


175.00 


ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ದಿಂದ 11.00 
ರವ ಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 128037 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಸರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(2020-21 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


K ಷರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕಿಕೊಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ Kl Ee ರ್ತಿ 
SUN 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸುಧಾರಣ (2020-21 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಞೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ದಿಂದ 
- 15.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ವ'ಇ 67944 (ಬದಲಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆ NS A 2 ೯ 
ನವೀಕರಣ = ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 34 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 
is ದಿನಾಂಕಃ- 10-07-2017) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.0೦ 
ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪ ಇ 
02072 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ರೋಣ ಮುದೇಸಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
12.00 ರಿಂದ:16.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. 
(ಜಿ.ಮುುರ್ರ) ವ ಇ 102119 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 


ರೋಣ ಮತ್ತಕ್ನೇತ್ರದ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 282.00 
ರಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ-13244 


[3 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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* 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು [4 
¥ 4 Nd 


ಅನುದಾನ 
5 
0.00 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
| ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 'ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 187,50 ರಲ್ಲಿ 
(ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68369 
270 | ಗದಗ 15053 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಪೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ° 3107 
ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 
220.13 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ. 97442 28.12 
(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2) 
ನಿರ್ಮಾಣ" ಇ 68081 - 0.00 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 69142 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 100 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 130 ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 23675 ( Rs 250.00 Lakhs ) 0.00 | 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಜಕ್ಕಲಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.1, ಕಿಮೀ 
4.5 ಮತ್ತು 8.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68465(2018-19 
ಮುಂದು: 5 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾ। ಪರವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ 
278 | ಗದಗ | 5054 ಜಿಮು. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 50163(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 
68390 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 


54 ಜಿಮುರ ಸೇತುವೆಗಳ 
5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿಪಾಂಕಃ- 10-07-2017) 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಮಾಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68540 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ349 ಐಎಫಘಎ 2017 ದಿನಾಂಕ 10-07-2017.) 
(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸೇತುವೆಗಳು 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ 
5054 ಜಿ.ಮುುರ ಸೇತುವೆಗಳು 219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 03-05-2017.) ವ ಇ 69143 


(2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೂನ್ನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೨ ರಲ್ಲಿ ಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102647 


ಸಾನ ಪಾಕನನಾಕ ಸಾನ ಕೈವಾರ ಕಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68080 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ 

ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.484 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 12804 
(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ, ಬೆಳ್ಳ ಟ್ಟಿ ೭ ಬಟ್ಟೂರ, 
ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಕೊಂಜಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಕಲಕೇರಿ, ವಿರುಪಾಪೂರ : ತಾಂಡಾ 


ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ :77455 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಾಪೂರತಾಂಡಾ, ಮುನಿಯನ್‌ತಾಂಡಾ, 
ದೊಡ್ಡೂರು, ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ಕುಂದಳ್ಳಿಶಾಂಡಾ, 
ವರವಿತಾಂಡಾ, ಸುಗ್ನಲ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವನಿಗಳಲ್ಲಿ' 
, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108716 


5೦54 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಕಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಳ್ಳಿ ಯಳವತ್ತಿ ಮಾಗಡಿ, ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ, 
ವರವಿ ತಾಂಡಾ, ಮಜ್ಞೂರುತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 11552 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ: ಹಶದಗಟ್ಟಿ, ಸೂರಣಗಿತಾಂಡಾ, ಬಟ್ಟೂರು, 
ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಪು.ಬಡ್ಡಿ, ಕೋಗಸೂರು, ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ 
108717 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಲಳ್ಳಿತಾಂಡಾ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ, ಕೆರಳ್ಳಿತಾಂಡಾ, ವಡವಿ, 
ತಾರಿಕೊಪ್ಪ, ಗಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108718 
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\ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
~ 3 pe f pR ಎಲ್‌ಿ ವ ೩ We” 
ವ ವಿಭಾಗ 1 ಬೆಕ್ಕಶೀಷಿ ಫೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಯ್‌ ಅನುದಾನ 
3 2 3 4 5 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿ ಸೇಪಾನಗರ (ಕೆರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ)ದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ಥೆಗೆ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು( 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಛೋಇ646: ಖಎಘ್‌ಎಂ2019: (ಇಕಳೇರಿ) | 20337 
- ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕಃ- 23-1-2020) ವಇ - 119612 
27.02 
| ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಜಾಲವಾಡಗಿ. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ 1 K 
ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಲಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ «ಇ 106743 17617 
i 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ನಗರ | 
(ಬೀಡನಾಳ ತಾಂಡಾ) ವೆಂಕಟೇ: 'ವ್ವರ ಷಗರ ( ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ) | 
ಸೊಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 104.21 
ಇ:669:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ( ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12 
2019) ಪವ ಇ 118822 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಭಾವಿ “ಚಳ್ಳಕೇರಿ. ರಾಹೆ-45.ರರ ಸ್ಥೆ .ಕಿಮೀ.. 
ರಿಂದ 13485 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ 
294 | ಗದಗ ಸವಿ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆಯ: ಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ಯಾಕ್‌ ವರೆಗೆ ವ 
a: 81074 
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವಪೂರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
೯ಣ (ಅಂದಾಜು 1300 ಮೀ) ವ ಇ 100576 033 | 
110.70 
ತಾಲೂಕ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಭವ 0.96 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110521 


೦ಡಾ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
110523 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಮಾರನಬಸರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ: 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ: ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ . ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಳ 110526 
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| y ಡುಗಜೆಯಾದ 
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() | ಅಮದಾನ 

ಮ 


HE NS ERS EEN NNN RNS TENT EER 
ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಜಕ್ಕಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ - 
3| ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. pa 


ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಸಿಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ 
ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 

ಭಾಗ-1) ಬೆಂಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119088 


ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಿಗನೂರ ಹಾಗೂ 
ಹಿರೇಅಳಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 646: ಐಎಫ್‌ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 
ಭಾಗ-1) ಬೆಂಳೂರು ದಿ: 28-1-2020 ವ ಇ 119095 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 07234 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 
ಇ 106845 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


$054 ಎಸ್‌ಸಿ. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106640 


. ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಡಿ ತಾಂಡಾ ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ 
ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ 
ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ: ಲೋಇ: 100 ಐ ಎಫ್‌ 
ಎ: 2019(ಭಾಗ-1) ಇ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕಃ 17-10- 
2019) ಪ 116025 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ": ಲೋಇ:669 ಎಫ್‌ಎ: 2019 ( 
ಇ ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 26-12-2019 ) ವ ಇ 118820 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಶಂಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ (ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ದೊಡ್ಡ 
ತಾಂಡಾ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ ಇ 100310 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ಷೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 110529 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಯಾವಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 110530 
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ಸೊರಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾ 
ಗುಡಿಯಿಂದ ಮುಷಾಲಿಂಗನೂರ ರ 
ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿಮಾ 
ಯಲ್ಲಿನ ಧಾನಪ್ತ ಲಮಾಣಿ ಇವರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿಸಿ.ವಠರೆಗೆ 
ಸಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ಪ್ರ ಲಮಾಣಿ ಮನೆ ಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 
ಹಾಗೂ ಹರೀಶಚಂದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ « ಇವರ 
ಟಾರ ಸ್ಟಾ ಮ್‌ ಹಾಕುವುದು 132954 


ನಭಾಪೂರತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಳಸಾಪೂರ ಶಾಂತಾಧಿ ಖಿ 
ಲಮಾಣಿ € 
ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಧದ ನಂ. 
316 | ಗದಗ | ೌ.ಸಿ.ಪಿ. ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 


ಕಬಾಲಾಯಿತಕಟ್ಟಿತಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಣಿ ತ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಸವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರ 
ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
133023 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಸ ಬೆನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ. 
ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ, ಲೆಂಕಪ್ಪ ಮಾದರ ಇವರ 
1 ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಘ.ಯ.132812 


ಪಿ ಕಾಲೋಫಿ ನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರಿ 132815 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಡ.ಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ 


ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133062 


ನಿಲೂಕಿನ ಡಸ ಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133021 


py 


ಯಲ್ಲಿ 


ನು 
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Ss 4 
” ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಜಮಾಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ 
ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲವಾದಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು "ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133063 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಚಗೇರಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.132114 


ಎಸಿ.ಮಿ. 


5054 ಎಸ್‌ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134097 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 


5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ತರಷಟ್ಟ ತಾಲ್ಲಾನ ಅದಕ್ಕ ಗುನಾಡ'ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 134428 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು . 
Chainge of work As. Per SE DC Leter No 6025 Dt: 
5-2-2021 ( Hebbal Village S.C.-Colony ) 135456 


ರಷ್ಟ ಪ್ಲಾನ್‌ ನಂಡ್‌ ಪಂಡಾದ ಎಸ ಾಕಾನಿಗಳಕ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 133930 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ: 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 131212 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕ ಯಲಿತಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಟ್‌, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ 
ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ "ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಲ 
. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚೆಂಚಲಿ A ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 
(ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರ) ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಗೂ ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂರ್ಪಕ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 
ೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂತೂರ 


ಸ್‌ 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132560 


ಹು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ನರಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ.ಮಾರುತಿ 

. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಳವುಂಡಿ ಇವರ 

ಫಾರ್ಮಹೌಸ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ!32629 


333 | ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
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ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
) (ಎಸ್‌.ಸಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಬ ನಸ್ಟ್ರ್ಯಾ ಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
335 | ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. “ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 128888 120.47 
} 
೫ ; 4 py ಣು ನೌ ಸಿ ಗು 


77.45 


72.36 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ಸೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) 
ಡಿ ಹೆಚ್‌ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇರ್ವಾಡೆ ಇವರ 
ಮನೆವರೆಗೆ (2) ಡಾ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹದ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಧರ 
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ (3) ಶ್ರೀ ಪ ಕೆ ಭಾಗವಾನ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ ಹಾಗೂ ಕಾತರಕಿ ಡಾಕ್ಟರ ಇವರ 
ಮನೆವರೆಗೆ (4) ಕೀ ಮಲ್ಲು ಅಂಗಡಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ 
ಯಾದವ , ಮಂಜುನಾಥ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಕೈಪಾ ಅಂಬೋರಿಯವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು (5) ಶ್ರೀ ಶಣ್ಮುಕಪ್ಪ ನಿಡಗುಂದಿ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಗನಾಳ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ” ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135597 


75.62 


sik ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ ೧698 0.00 


ಪಿ 
pu 
[el 
LU 
py 
0) 


2525.64 


ಗದಗ ಶಹರದ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀ ಚೆಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾದಿಮನಿ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗೆ ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ಒದಗಿಸುವುದು ವ ಇ 106896 


[3 ಗದಗ | 3054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 6.27 I 


ಗದಗ ಶಹರದ ಡೋಹರಗಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ಘೋಡಕೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ನ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬದಿಗೆ ಪೇಷಠ್ಡ ಒದಗಿಸುವುದು l{ 
ಗೂಡಿಸಿ. ಮಿಲ್‌ ಕಂಪೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವ್ವ ತೋಜಲ್‌ 701 | 
ನ ಟೆಲಿಫೋನ್‌ ಟವರ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 0715 


3054 ಎ 


4 
k 


ಹಾ 
ಇವಃ 
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3054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


3054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ' 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಗವ್ವ ಮಾದರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹನಮಂತ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 
107464 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೀತಾಲಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜನಾಂಗದ (ವಡ್ಡರ) 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ.106059 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವ ವ ಇ 
109152 


ನರಗುಂದದ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ನಂ-21 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 116258 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೇಹೊಸೂರು, ಚವಡಾಳ, ಕೊಂಚಿಗೇರಿ 
ಭಾವನೂರು, ಒಡೆಯರಮಲ್ಲಾಪೂರ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗೋನಾಳ, 
ಕಡಕೋಳ, ಗೊಜನೂರು, ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 
108720 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು, ಕೆರಳ್ಳಿ ತಂಗೋಡ, 
ಹೊಳೆಇಟಗಿ, ರಾಮಗೇರಿ, ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ನೆಲೋಗಲ್‌, ಸೂರಣಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 108721 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ನಿ ಮಾಡಳ್ಳಿ ಸುಗನಳ್ಳಿ, 
ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ, ಕೆರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಂಗಟಾಲೂರು, 
ಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 77970 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 106637 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡವಾಡ 

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 670ಖಎಫ್‌ಎ:2019 ( ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕಃ- 26-12-2019 ವ ಇ 118835 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವ ಇ 100643 
ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110547 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109121 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇವುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ” ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್‌ಇ 116020 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


| 5 7 | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾ: ಪೀರ್ಷಿ ಣು ್ಗ ಅದು 

| sd ಭಾಗ | ಫಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 4೦ PSE 

pti 2 4 5 j 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿವ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋ: ನಿಯಲ್ಲಿ 

ಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : 

356 | ಗದಗ ೨೦54 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 3 [ g § 0.00 
669ವಎಫ್‌ಎ:2019 ( ಇ- ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಪಾಂಕ- 26-12 i 


2019 ವ ಇ 118818 


357 | ಗದಗ 5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ವಾಲ್ಲೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮ ಪ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 9.30 
eS ; 


ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲ್ಮಠ ಗಾಮದ ಎ 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗ ೧ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110534 


4.38 


ಗಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕುರ್ತುಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 56.33 
5 ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಕ್ಷೆ ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 132561 SAE 


ಲ್ಲಿ 


ಮ 


ಸರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 131511 


360, ಗದಗ 


0.00 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಸ ಮೇಲ್ಗಠ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ, ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇವರ 
ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಪಿ.ಸಿ ಪೈಪಲೈನ ke ಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ (350 ಮಿ ಮೀಟರ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
132842 


ek 


361 | ಗದಗ 16.24 


ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಚಪ್ಪ ನೀರಲಗಿ ಇವರ 
ಯಿಂದ ತ್ರೀ, ಹರಣಶಿಕಾರಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133065 


0.00 


ಲೂಳಿವ ಕೊತಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


363 


| ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ | 
TY ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 134269 | 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
133920 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿ 
py ಬ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
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ದ್ರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಂದ್ರು 


ಕಳಸಾಪೂರದಲ್ಲಿ 
ದಿಂಡೂರ ಮನೆವರೆಗೆ ರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ 


ಮತ್ತು ಹುಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 132562 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.132109 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) ಕಾಲೊಔಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) 
' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 

\ (ವ.ಇ.-131450) 


5054 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೈತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ134590 

ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇಠಾಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
' ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 134589 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣದ 22 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ (1) 
ಶೀ ಉಮೇಶ ಮೆಣಸಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೀ ಎಂ ಹೆಚ್‌ 
ರಂಗನವಾಡಿ , ಫಾರೆಸ್ತ ಟೀಚರ , ಕೋನಸಾಗರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
(2) ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (3) ಸವಣೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ 
ರಇಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .135598 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 
136919: 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ & ಭಾವನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ 


ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 108715 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವ 


3054. ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 
% 106977 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು _ Nias 
A ಅನುದಾನ 


ನರಗುಂದದ ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ನಂ-21 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ. 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮ ದು ವಜ -1162560 


ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವು 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾ ಸ f 
ಕಿ.ಮೀ. 12.60 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸು: ತ ವ ಇ 96 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.45 ರಿಂದ 
7.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 116675 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ K ” 
[381 | ಗದ ಅನುಮೋದನೆ ಸರಕಾರದ ಪತ್ರ ಲೋಇಂ275: ಐಎಘಎ2ಂ!9%: ದಿ 24) 08 
11-2019) 
ದಗ 5054 ಎಸ್‌ ಡಿಪಿ -ಸಾಮಾನ ದೇವಿಹಾಳ - ರಣತೂರು - ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.50 
ಗ 4 ಎಸ ಮಿ.-ಸಾಮಾ 
382 ಸಂಖರಾನ್ಯ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 109249 65.66 
ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ 
ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. -ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಮಡುವು ಕಿಮೀ 500 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 77.02 
109288 
ಇದಗ ಎಸ್‌ ಡಿಪಿ -ಸಾಮಾನ | ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದಾರ ಜಿಲ್ಲಾ 
384 | ಗದಗ ಲ | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.00 ದಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 133585 | 10631 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿವ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಮುಗಳಿ ಇಟಗಿ 
385 | ಗದಗ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 59.12 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ 
388 1 ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. (ಹರದಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಜನವಸತಿ 41.76 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ 109604 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಹಾಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 406 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110548 


ರೋಣ ತಾಃ 


pA 


ಲೂಕ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


3200 | A 54 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಹಿಎಎಸ್‌ಸಿಪಿ. | , 
9೦] ಗದಗ | ೨೦೨4 ಎಸ್‌ಡ.ಪಿ-ಎಸ್‌. ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 110535 20.83 
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| ಸಂ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಣಕ್ಷಿಹಳ್ಳಿ ಗುಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
391 ನ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133560 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ 


ಗದಗ | 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 4 
ರ ಕಾಲೋಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 133586 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ಗದಗ 5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. K 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 133185 


ದೇವಿಹಾಳ ರಣಶತೂರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.50 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


5054 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ.-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. K 
ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.80 ರಿಂದ 
14.50 ರವರೆಗೆ (ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 109615 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 
110549 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಷ ಕೌಜಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಣಇ 110536 


ಮುಂಡರೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತುಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 135562 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 133186 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 
500 ರವರೆಗೆ ಮರುಜಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ' 111556 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 


2.60 ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವ «ಇ 109127 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ- ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
ಕೂಸಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 98527 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿಕ್ತಾಸ್‌ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 
8.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ ಇ 98528 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 


ತಿ | 5 

ದಗ ತ ರು ಬೆಂತೂರು ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 

13.00 ರಿಂದ 1400 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ 3.63 
ಪರಿಮಿತಿ) ವ ಇ 107424 


ಬ 
[99 


ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.09 ದಿಂದ 0.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115830 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ ಬೆಳಲೂರ ರಾಹೆ-63 ದಿಂದ ಗುಳೆಗುಳಿ 
ಇಟಗಿ ಪಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಣಜ 110552 


407; ಗದಗ 18.73 


_ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 
408 | ಗದಗ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ ದಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ದಿಂದ 400 ರ ವರೆಗೆ 0.00 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಣ 110539 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ನಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 


ಷಿ ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌. ವಾಯ್‌ K 2 
fs ಸಾಬಿ ಕಿ.ಮೀ. 10.40 ರಿಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 111952 0.23 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಯಿಲಗೋಳ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ 
410 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವ 61.61 


ಇ 109327 


|| 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌ ಒಟ್ಟು :- 132.17 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ 36.00 ರಿಂದ 41.00, 42.00 
41| ಗದಗ 3054 SH Road Flood |ರ೦ದ 4700, 52.00 ರಿಂದ 53.00 ಹಾಗೂ 67.00 ರಿಂದ 6990 ರ}| 26.69 
ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾಹೆ-83 ರ ಕಿಮೀ 75.00 ದಿಂದ 78.00 , 
79.50 ದಿಂದ 800 ಹಾಗೂ 88.00 ದಿಂದ 90.50 ರವರೆಗೆ 3753 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


412 | ಗದಗೆ | 3054 5H Road Flood 


|3| ಗದಗ | 3054 SH Road Flood 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ. 


ಸಿ 
111.20 ರಿಂದ 111.80 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಪ- ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ. | 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ರ ಕಮ. 
414| ಗದಗ 3054 SH Road Flood 114.10 ರಿಂದ 114.80 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಕ್ಷೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. _ I 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ರ ಕಿ.ಮಿ. | 
415} ಗದಗ 3054 SH Road Flood 115.00 ರಿಂದ 115.90 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಕ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. ' ‘ 
‘ ಕಲ್ಗಲಾ ಕಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ-23 ರ ಕಿಮೀ 245.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ; 
416| ಗದಗ 3054 SH Road Flood 1.62 
i 255.88 


K ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ ಕಳಕಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಫ್‌ 
[N pC) ಣಾ 
447| ACN | 3054 MDR Road Flood ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 0.00 
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» ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಗ ಸೃಶೀರ್ಷಿಕೆ - ಖುಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ 


ಗದಗ _ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ದಿಂದ 
418 n | 3054 MDR Road Flood 1730 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ 6.41 
ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ 
419| TON | 3054 MOR Road Flood ಎ 0.65 
ದುರಸ್ತಿ 
ಇದಗ ಲಕ್ಷೇಶ್ಷರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 13.00 
42} ೫ 3054 MDR Road Flood ದಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 4.53 
3054 MDR Road Flood [ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ; 2.99 
ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.80 ದಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
423| TON | 3054 MDR Road Flood ದುರಸಿ } 5.19 
_ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ಅಣಸ್ಟಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 13.00 ದಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
424| HON | 3054 MDR Road Flood R 0.41 
. ದುರಸ್ತಿ 
_ . ಸರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ-ಸರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
425 | Non | 3054 MDR Road Flood 


16.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಹೌಸ್‌ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ-57 ರ ಕಿಮೀ 158.50 ರಲ್ಲಿ" 
ಗದಗ | 3054S Bridge Flood ಸೇತುವೆ ದುರಸಿ 10.38 


ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಪ್‌ 
428 | Tc | 3054 MOR Bridge Flood ದುರಸಿ 
ಸಿ 


ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.80 
ಗದಗ | 3054 MDR Bridge Flood ರಲಿ ಸಿ ಡಿ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ದುರಸಿ 4.92 


ಗದಗ - | ಘಜಗೇರಿ ಯಾ.ಸಹಡಗಲಿ ಯಾವಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.80 
[AN i; 
430 3054 MOR Bridge Flood ರ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 24.99 
- ಗದಗ ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ಕಳಕಾಪೂರ:ಶಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50-ಠಲ್ಲಿ: ತಡೆಗೋಡೆ 
[Aa] i § 
431 3054 MDR Bridge Flood ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗದಗ I ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೆಬೆಲೇರಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಲ್ಲಿ 
7 R 
432 3054 MDR Bridge Flood ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.58 
ಗದಗ RN ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.9೦ ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ 
433 | 3054 MDR Bridge Flood ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ಪೇವಿಂಗ ಮಾಡುವದು. 


BE ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.60ರಲ್ಲಿ 
434 | ಗದಗ 


10.38 


po 
[N° 
~ 


42 


[8] 


ಸಿಡಿಗೆ ಅಪೋಚ್‌ಗೆ ಮುರ್ರಂ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ಎನ್‌-ಪ-3 
ಪೈಪ್‌ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


3054 MOR Bridge Flood 4.94 
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435} TON | 3054 MDR Bridge Flood 


ದಗೆ | 3054 MDR Bridge Flood 


1 . 
| 437 | ಗದಗ | 3054 MDR Bridge flood 


438 3054 MDR Bridge Flood ಮಾಗಡಿ ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.30 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.20 


§ ಮಾಗಡಿ ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1080, 7.60, ಹಾಗೂ 12.70 ರಲ್ಲಿಸಿದಿ 
| 439| TSN | 3054 MDR Bridge Flood : > 5,43 


| ದುರಸಿ 
5 


_ ಗದಗ ನಡಳ್ಲಿ ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.90, 3.50, 4.171, 4.183, 4231 K 
4 ದಿ i pd 
440 - 3054 MDR Bridge Flood ಹಾಗೂ 4.294 ರಲ್ಲಿಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ 0.00 
f4a 3054 MOR Bridge Flood 
| non | ೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ನೇರ ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 
442 3054 MOR Bridge Flood ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಸ ಸೀ ಪಿ 6.02 


1 | ಗದಗ ಸದಗ 2.32 


| ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
2 | ಗದಗ ಗದಗ | 2217 ರಿಂದ .240.33 ಮತ್ತು 245.64 ರಿಂದ 245.91, 270.00 40.76 


ರಿಂದೆ 271.60 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ತಾಲ್ತೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 131.30 


K ಮ್‌ 
3 | ಗದಗ " ಗದಗ | ರಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಳ ವೃತ್ತದ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ - 5.20 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ತಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಈ 
ಅನುದಾನ 


Ka 
2 4 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲಿನ 
ರಸ್ತೆಗಳ 7 ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. (1) 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 240.00 ರಲ್ಲಿ, (2) 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 255.00 ರಲ್ಲಿ, (3) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.00 ರಲ್ಲಿ, (4) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 127.00 ರಲ್ಲಿ. 


ಗದಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
131.00 ರಿಂದ 134.0 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 118.00 
ರಿಂದ 120.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 89.50 ರಿಂದ 91.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
264.20 ರಿಂದ 266.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗವಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-57) 
ಕಿ.ಮೀ. 89.27 ರಿಂದ 100.27 ಮತ್ತು ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 115.00 
ರಿಂದ 134.85 ಮತ್ತು 140.45 ರಿಂದ 147.38 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳವಲಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-83) ಕಿ.ಮೀ. 
123.20 ರಿಂದ 124.80 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಷ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
221.7] ರಿಂದ 225.85 ಮತ್ತು 246.21 ರಿಂದ 270.00 


.ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
79.60 ರಿಂದ 94.73, 102.00 ರಿಂದ 102.57, 103.00 ರಿಂದ 113.00, 
118.00 ರಿಂದ 124.50 ಮತ್ತು 130.00 ರಿಂದ 13497 ರವರೆಗೆ 

ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ 
೪ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌, 'ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್‌ ಕಲ್ಲು: ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2020-21 ನೇ 'ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲಿನ 4 
ರಸ್ತೆಗಳ 2 ದಿನಗಳ ಸಂಜಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (1) 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ-57 ರಸ್ತೆ 95.00 ರಲ್ಲಿ, 2) 

ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ-57 ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 110.00 ರಲ್ಲಿ, 3) 

ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 130.00 ರಲ್ಲಿ, 4) ಅರಭಾವಿ 
ಚಳ್ಳಕೇರಿ-45 ರಸ್ತೆ 140.00 ರಲ್ಲಿ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ಹೆಸರು bE | ರಡ Ny 


4 
2 3 4 5 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲಿನ 4 
ರಸ್ತೆಗಳ 2 ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (1) 
ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 240.00 ರಲ್ಲಿ, 2) 
17 | ಗದಗ ಗದಗ K K ನಔ cc yp 
| ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್‌-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 255.00 ರಲ್ಲಿ, 3) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 102.00 ರಲ್ಲಿ, 4) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 127.00 ರಲ್ಲಿ 


0.00 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 235.05 ರಿಂದ 
236.00 ಹಾಗೂ 237.70 ರಿಂದ 238.00 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 225.85 ರಿಂದ 240.33 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 
| ಭಾಗಕ್ಕೆ ರೋಡೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಡ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


18 | ಗದಗ ಗದಗ 0.00 t 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮುಜಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 
ಕಿ.ಮೀ. 112.00 ದಿಂದ 113.00 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 120.00 ದಿಂದ 
121.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


19 62.66 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 
aoe | AC ಕಿ.ಮೀ. 27.60 ದಿಂದ 299.00, 299.15 ಧಿಂದೆ 300.915, 300.515 
#1 ft 
20 ದಿಂದ 301.11 ಹಾಗೂ 303.47 ದಿಂದ 306.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 39.52 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಇ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ-ಕೋಟುಮುಜಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 


ಕಿ.ಮೀ. 74.20 ದಿಂದ 75.50, 80.00 ದಿಂದ 104.50, ಕಿ.ಮೀ. 


21 47.51 


106.80 ದಿಂದ 107.00, ಕಿಮೀ. 107.95 ದಿಂದ 112.00, ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ. 113.00 ದಿಂದ 121.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ- ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 | 
ದಗ ಸರಗ ಕಿಮೀ 271.60 ದಿಂದ 300.015, 300.515 ದಿಂದ "300.110, 303.47 
Ha 
22| hk ೦ದ 30400 ಹಾಗೂ 305.373 ದಿಂದ 310.81 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ] 7053 | 


ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಸಂ. | ಹಾಗೂ 6 ಸೇರಿ ಇರುತ್ತದೆ) 


| ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಪ ಸಿಂಧನೂರ - ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 
ಕಿಮೀ 8280 ದಿಂದ 89.515, ಕಿಮೀ 98.90 ದಿಂದ 100.00,ಕಿಮೀ 
| ಗದಗ | 101.67 ದಿಂದ 108.00.ಕಮಿೇ 109.80 ದಿಂದ 111.008 111.60 108.10 
| ' Gocil4.i0,8ವe 114.67 ದಿಂದಿ 115.00 ಹಾಗೂ 115.69 ದಿಂದ 
| 4480 ರ ವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


23. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಕಿಮೀ 50.52 ದಿಂದ 64.27 ಹಾಗೂ 72.27 ರಿಂದ 
89.27 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ - ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 
ಕಿಮೀ 7420 ದಿಂದ 104.50 , 106.70 ದಿಂದ 107.00, ಕಿಮೀ 
107.95 ದಿಂದ 112.00,ಕಿಮೀ 113.00 ದಿಂದ 120.00 ಹಾಗು ಕಿಮೀ 
121.00 ದಿಂದ 123.20 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬೀಡಿ - ಬೆಳವಣಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ಕಿಮೀ 110.76 ದಿಂದ 
114.21 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಕಿಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 15.00,ಕಿಮೀ 24.00 ದಿಂದ, 26.80,ಕಿಮೀ 27.10 ದಿಂದ 
30.30,ಕಮೀ 30.50 'ದಿಂದ 42.90,8ಮೀ 43.20 ದಿಂದ 47.2,ಕಿಮೀ 
50.38 ದಿಂದ 53.60 ಹಾಗೂ 65.00 ದಿಂದ 69.90 ರ ವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ಯಾಕೇಜ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಸಂ. 1 ಹಾಗೂ 6 ಸೇರಿ 
ಇರುತ್ತದೆ.) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗೆ 
ಕಿ.ಮಿ.ಕಲ್ಲುಗಳು.ಹೆ.ಮಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 
ರೋಡ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ ಮಾಡುವುದು 
ಸಿಂಧಮೂರು ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ದಿಂದ 119.00 ರ 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 


ರೊಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-06 ಹಾಗೂ 
ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-83 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 2020- 
21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. {Conducting 
Traffic Census with Video recording CCTV) (5 ಕೇಂದಗಳು) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ 
ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting Traffic Census with Video 
recording CCTV) (5 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-30 ಹಾಗೂ 
ಬೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಕ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-56 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 2020-21 ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ 


ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting Traffic 
Census with Video recording CCTV} (5 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 158.70, 162.12 ರಿಂದ 167.59, 167.87 
ರಿಂದ 181.87ರವರೆಗೆ ವರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಬಾವಿ-ಜಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-4ರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 147.38 ರಿಂದ [7430ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಗ ಅಕ್ಕಶೀರ್ಜಣೆ if 'ಳ ಹೆಸರು 
ಎಭಾ: ಕಾಮಗಾರಿಗ XA ಅನುದಾನ 


ತ್ರೆ 
ಸಂ K K3 > 
4 5 


IN) 
Ww 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 155.97 ರಿಂದ 166.00, 166.12 ರಿಂದ 166.30, 166.62 
ಠಿಂದ 167.24, 167.87 ರಿಂದ 169.00, 173.00 ರಿಂದ 179.50, 
131.14 ರಿಂದ 181.87 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ 


35 | ಗದಗ 27.41 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲ್ಕಲಾ-ಶಿಗ್ಲಾಂವ ರಾಹೆ-23ರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 203.75 ರಿಂದ 207.58, 209.45 ರಿಂದ 229.28ರವರೆಗೆ 


ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 


15.88 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಬಾವಿ-ಚಳ್ಳ! 
37 | ಗದಗ ಗದಗ Wy , NNN 
| ಕಿ.ಮೀ 147.38 ರಿಂದ 174.14ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
183.42 ರಿಂದ 193.19ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಲೋ. ಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌, 


ಮೀಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


39 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಮಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ 


ಮೇಲೆ ಸತತ 02 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ 
ಮಾಡುವುದು. (07 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು). 


0.00 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45ರ 


dಸ್ತೆ ತಿ.ಮೀ. 158.00 ರಿಂದ 163.00 ರವರೆಗೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 0.00 


41 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌- 
€. 186.00 ರಿಂದ 190.00ರವರೆಗೆ 0.00 


| ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕೆ ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ-23ರ ರಸ್ತೆ 
43! non | ಗದಗ ಕಿ.ಮೀ. 210.00 ರಿಂದ 213.00 ಹಾಗೂ 214.50 ರಿಂದ 9.00 
216.00ರವರಗೆ ಬದಿಗಳ ಮರಸ್ಥಿ. 


ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ 
44 | ಗದಗ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 164.00 ರಿಂದ 165.50, 176.50 ರಿಂದ 179.00 ಹಾಗೂ 0.00 
180.00 ರಿಂದ 1800ರವರೆಗೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 


"| ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 209.10 & 
209.30 ರಿಂದ 2217 ರ ವರೆಗೆ (0.70 ಕಿಮೀ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ) 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಪ.ಇ-112507) 


ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 26100 
ಮತ್ತು 261.50 ರಿಂದ 273.6 ರ ವರೆಗೆ ( 050 + 035 
| ಓವರ್‌ಲ್ಯಾಪ್‌ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) & 0.70 ಕಿಮೀ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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4 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 134.97 ರಿಂದ 138.99 
ಹಾಗೂ 18187 ರಿಂದ 184.00, & 187.10 ರಿಂದ 20687 ರ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.48 ಕಿಮೀ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌-73 ಕಿಮೀ 29153 ರಿಂದ 294.03 
ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (0.45 ಕಿಮೀ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ 
ರಾ.ಹೆ-136 ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 (2) ರ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 4 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 07 ದಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (1.10 X 
‘4 Count Post =4.40) 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 (2) ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 
(3) ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 4 
ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 07 ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (1.10 X 4 Count Post 
=4.40) | 


ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. ರ ಕಿ.ಮೀ. 219.13 ರಲ್ಲಿನ 
ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 


ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 229.00 ರಿಂದ 240.00 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136ರ ಕಿ.ಮೀ. 134.97 ರಿಂದ 138.99, 
18137 ರಿಂದ 184.00, 187.10 ರಿಂದ 206.87 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 240.00 ರಿಂದ 270.00 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. ರ ಕಿ.ಮೀ. 199.73 ರಿಂದ 

209.10 & 209.30 ರಿಂದ 22171 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 

ಮರಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ವಸ್ಥೆಜ್‌-73 ಕಮೀ 29153 ರಿಂದ 29403 ರಃ 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌-57 ಕಿ.ಮೀ. 126.51 
ರಿಂದ 167.49 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 

ಮಾಡುವುದು. 


ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾಹೆ-06 ಕಿ.ಮೀ. 210.00 ರಿಂದ 22100 ರ 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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. ಕೆಲ್ಲಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾ.ಹೆ-23 ಕಿ.ಮೀ. 250.00 ರಿಂದ 252.00 ೮ 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗವಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57 ಕಿ.ಮೀ. 149.00 
60 | ಗದಗ ಗದಗ ರಿಂದೆ 150.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 5.00 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. .194.00 ರಿಂದ 195.00 ರ 


ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ವಿರ್ವಹಣೆ. 


3.38 


[ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ 'ರಾ.ಹೆ-06 ಕಿಮೀ 199.73 ರಿಂದ 208.15 & 
62 | ಗದಗ ಗದಗ 4 208.65 ರಿಂದ 209.10, 209.45 ರಿಂದ 210.20, 210.50 ರಿಂದ 58.29 
| 2217 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಲ್ಮಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ..ಹೆ-23 ಕಿಮೀ 229.28 ರಿಂದ 233.28, 


235.46 ರಿಂದ 240.56, 241.11 ರಿಂದ 250.00 250.50 ರಿಂದ 
0.00 


261.00, 261.50 ರಿಂದ 267.11, 267.81 ರಿಂದ 273.61 
ರವರೆಗೆವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿನಿರಿ.ರಂಗಪ ಬೆಟ್ಟ -ಎಸ್‌ .ಹೆಚ್‌-57 ಕಿಮೀ 128.36 
ರಿಂಬ 128.81, 129.18 ರಿಂದ 130.20, 131.01 ರಿಂದ 132.10 
64 | ಗದಗ ಗದಗ 148.51 ರಿಂದ 151.422. 152.00 ರಿಂದ 152.928, 155.64 ರಿಂದ 
್‌ 156.24, 159.33 ರಿಂದ 161.52 , 164.26 ರಿಂದ 167.89 ರವರೆಗೆ 

ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 13497 ರಿಂದ 137.25, 


65 | ಗದಗ ಗದಗ 139.00 ರಿಂದ 155.97, 181.87 ರಿಂದ 187.23 , 191.66 ರಿಂದ 
194.28 , 194.44 ರಿಂದ 206.93 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


R ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷೇಶ್ಛರ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-73 ಕಿಮೀ 29153 ರಿಂದ 294.03 | 
ಗದಗ ಗದಗ ಇಹದ NS 2.35 
ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3 


. | ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ ಸ್ಫೋನ್‌, | 
67 | ಗದಗ ಗದಗ ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್‌ ಸ್ಲೋನ್‌, ಹಾಗೂ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಘಭಧಿಗಳನ್ನು "0.00 
(1) ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಪೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 200.00 ರಿಂದ 
ಗದಗ 208.00 & 216.00 ರಿಂದ 221,73 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ] "2೧೦ + 


| | ಸ್ಟೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, ಕ್ಯಾಟ್‌ಆಯ್ಡ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಗಜೇಂದಗಡ - ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ. 13497 ರಿಂದ 155.97 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಚೋರ್ಡ, 
ಕ್ಯಾಟ್‌ಆಯ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


) (2) ರ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ 
ಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ 


ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. NE ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (0.10 X 


£3 


Count Post 2.60) 
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i 


[8 el 


Re] 
[ey 
m 
[98 0) 
= 
eli 
u 
= 


el 


ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಬಾಗಲಕೋಟಿ- 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 (2) ಕಾರಪಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 (3) 
ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 4 ಗಣತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 02 ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ. 
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (0.10 X 4 Count Post 
2.60) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವದು. (3 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು) p 


ಗದಗ ಗದಗ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ಕಿ.ಮೀ 63.14 ರಿಂದ 7420 ರ 
ಹು j ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 7.00 


ಸಿಂಧಮೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ಕಿ.ಮಿಃ 148.60 ರಿಂದ 158.07 
ಹಾಗೂ 159.77 ರಿಂದ 168.17 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಗದಗ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ-45 ಕಿ.ಮೀ 87.75 ರಿಂದ 95.95 ರ ವರೆಗೆ 
( ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. . 9.98 


ನರಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ ಕಲ್ಲು, ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ 
ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದು. 


ಗದಗ 


w 
nN 


73 


ಗದಗ ಗದಗ 9.35 


74 


~d 
[a] 


ಗದಗ ಗದಗ 


w 
2) 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-30, 
ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-45 ಹಾಗೂ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮುಚಗಿ 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-83 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು 
ದಿನಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿ.ಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. (Conducting Traffic Census with 
Video recording CCTV) (4 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


77 | ಗದಗ ಗದಗ' 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ. 45 ರ ಕಿಮೀ. 
87.75 ರಿಂದ 88.25 ರಲ್ಲಿ ರಸೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು 


pel 
ks! 
pt 


ಗದಗ 


bel 


8 


3054 MOR (M) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿವಾಡ-ಚಿಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
11.00 ರಿಂದ: 12.75 ರವರೆಗೆ. ವಾರ್ಷಿಕ. -ದುರಿಸ್ತಿ 


ಗದೆಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.12 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 16.60 ರಿಂದ 20.70 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ವಿ ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ಗದಗ 


pel 
8 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಸಂಭಾಪೂರ ಪಾಪನಾಶಿ ರಸ್ಸೆ.ಕಿ.ಮೀ. 0.00 


‘a ~ 


ಗದಗ 
ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 7.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸೊರಟೂರ ವ್ಹಾಯಾ 
ಗದಗ ಗದಗ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಡಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 33.20 ರಿಂದ 35.20 ವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ. 
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ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಷೂರ -ತಿಮ್ಮಾಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀೀ. 0.00 
ರಿಂದ 0.50 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂಡ 2.53 ಗನ ನ 50 ರಿಂದ 640 
ಮತ್ತು 850 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ. 


ನ ಹರ್ತಿ-ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ 1.50 
5.30 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಬಳೆಗಾನೂರ-ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 12.96 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ -63 ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ - 
8 | ಗದ . ವರಗುಂದ ಮದಗಾನೂರ ಲ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 460 ಮತ್ತು 6.20 ರಿಂದ 8.40 
7.40, 9.60 ರಿಂದ 15.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ, (ವ.ಇ-108728) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟುಮುಚಗಿ-ಶಿಮ್ಮಾಪೂರ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
6.20 ರಿಂದ 13.20 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರ (2107471) 4.79 


ಸ್ತಿ. 
p3 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ-ಹರ್ತಿ-ಬೆಳಧಡಿ ರಸೆ ಕಿಮೀ 0.00 
ಗದಗ -: ಗದಗ 5 ; | ಸ 3.52 
1 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ನುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಗದಗ ಗದಗ REV ದ್‌ 1.74 
2.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ s 


ಗದಗ ಗದಗ ನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸ ಸಳ್ಳಿ- -ಕುರ್ತು 
f f # 
A i € 0.80 ರಿಂದ 8.34 ಸ i] 
ಸ ಗ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಲಗುಂದ-ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.41 
ಸ gk ರಿಂದ 2191 ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 2.29 


| { p ಗದಗ ತಾಲೂಕಿಸ ಯಲಿಶಿರುಂಜಾ- ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಸೊರಟೂರ ಕಿಮೀ 
i | 5.50 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


| ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
| £ $ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ರಲ್ಲಿ 
ಹ 


ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
; ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇ ಕೇಂದ್ರಗಳ. ನಿರ್ವಹಣೆ 
| () ಹುಲಕೋಟಿ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ-ಬೆಳಹೋಡ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ 
1.00 ರಲ್ಲಿ, 2) ಹರ್ಲಾಪೂರ- ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ 3 3.29 
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪೂರ ಕಿಮೀ 100ರಲ್ಲಿ, 4) ಗದಗ-ಹಾತಲಗೇರಿ 
0 


ಲಕ್ಕುಂ ೦ಡಿ ರಸ್ತೆ 20 ) ಶಕ ಕದಡಿ-ಹೊನ್ನಾಪೂರ-ಸಂದಿಗವಾಡ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 20]9- -20 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಮೇಲಿನ 5 ರಸ್ಥೆಗಳ 7 ದಿ 


17 | ಗದಗ 


| 
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ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲಿನ 6 ರಸ್ತೆಗಳ 7 ದಿಸಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1) ಯಲಿಶಿರುಂಜ-ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
3.00 ರಲ್ಲಿ 2) ಹರ್ತಿ-ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.0೦ ರಲ್ಲಿ, 3) ಗದಗ 
ಕಳಸಾಪೂರ-ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ-ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ 4) 
ಗದಗ-ಸಂಭಾಪೂರ-ಪಾಪನಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ, 5) ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ- 
ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
34.00 ರಲ್ಲಿ6) ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ಹೊಸಳ್ಳಿ ನೀಲಗುಂದ ವಾಯಾ 
ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲಿನ 4ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (1)ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ 
ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.40 ರಲ್ಲಿ 2) ಯಳವತ್ತಿ-ಚಿಂಚಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ, 3) ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ 
ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ 100 ರಲ್ಲಿ, 4) ಮುಳಗುಂದ-ಯಳವತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ 


ಮಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ, 4)ಗದಗ-ಅಸುಂಡಿ-ಕುರ್ತುಕೋಟಿ 
ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಲ್ಲಿ 5) ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-; 
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ, 6) ಗದಗ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೊಳ 
(ಗಂಗಿಮಡಿ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ 7)ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ 
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ವ್ಹಾಯಾ ದುಂದೂರ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 140 


. ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲಿನ 7 ರಸ್ತೆಗಳ 7 ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 1) ಹುಯಿಲಗೋಳ ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗಾವರವಾಡ 
k ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಲಿ, 2) ಭದ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿವಾಡ- 
ಚಿಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 500 ರಲ್ಲಿ, 3) ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಅಸುಂಡಿ 
20 | ಗದಗ 
ರಲ್ಲಿ, 


K ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
21 | ಗದಗ ಗದಗ Wa > , ಗೆ 
- 10.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ ರಸ್ತೆ 7.70 ರಿಂದ 
3.40 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ' 


[ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆರಿತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ "0:00 
” ರಿಂದ 14.25 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ-ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ 
ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕೆಟ್ಟಿ-ಅಸುಂಡಿ-ಮಲಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
125 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 400 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ದುರಸ್ತಿ ' 
ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿವಾಡ-ಚಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
1100 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ" 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


3 - = 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು pa ಬಡುಗಡೆಯಾ: | 


i! 2} 3 4 5. 


_ _ ' ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸೊರಟೂರ ವ್ಹಾಯಾ ವೆಂಕಟಾಪೂರ- 
33 | ಗದಗ ಗದಗ & by M a 0.00 
ನೆ ಡಂಬಳ ರಸ್ಥೆ' ಕಿಮೀ 33:20 ರಿಂದ 37.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ‘ 


ಇ ಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ ರೆಸ್ತೆ 
ಗದಗ ಗದಗ ಮೀ 2. 5 800 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 16.80 ರಿಂದ 20.70 ರವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಹಾತಲಗೇರಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.820 
ಗದಗ ಗದಗ ರಿಂದ 1.243,3.003 ರಿಂದ 8.175 ಮತ್ತು 8.93 ರಿಂದ 13.50 ವರೆಗೆ 0.00 
ವ id ij ’ i 
ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


10.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 3.35 
ಇಲ್ಲೂಕಿವ ಗದಗ-ಕಳಸಾಪೂರ-ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 


ಮುತ್ತು 24.00 ರಿಂದ 3400 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುಂಸ್ಥಿ| ೦೦ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಸಂಭಾಪೂರ ಪಾಪನಾಶಿ 
ಲದ 12.00 ರವರೆಗೆ ವಾಷಿ 


ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ವರೆಗೆ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


0.00 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
0.50 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 494 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


0.00 


೯ -ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ಥಿ "218 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಸ್ಟೆದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
kd ೪ 5 


160 ಮತ್ತು 2.10 ರಿಂದ 3.50 ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 1.90 


| ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ-ಬಳಗಾನೂರ-ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ 
ಗದಗ ಗದಗ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1185 ಮತ್ತು 12.468 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ 
| ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸಿ | 
5 


5.25 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ - 

ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 

5.70, 6.00 ರಿಂದ 7.80 ಮತ್ತು 9.60 ರಿಂದ 15.60 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ . ಗದಗ 


ಗದಗ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ .ಕದಡಿ-ಹೊನ್ನಾಪೂರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ | 
ಗದಗ. \ 5.00 ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 0.00 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಕೋಟುಮುಚೆಗಿ-ತಿಮ್ಮ್ಠಾಪೂರ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ಗದಗ 0.00 ರಿಂದ 0.440, 0.50 ರಿಂದ 120 ಮತ್ತು 620 ರಿಂದ 15.00 0.00 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ-ತರ್ತಿ-ಬೆಳಧಥಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧೧೦ 


ರಂಡಿ 1100 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ | 000 
, ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷುಂಡಿ-ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 
ಗದಗೆ n 0.00 


4.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
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6.50 Wd ವಾರ್ಷಿಕ k 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ದುಂದೂರ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ- 
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.90 ರವರೆಗೆ ವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಕುರ್ತುಕೋಟಿ- 

ಗದಗ ಗದಗ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.30 ರಿಂದ 8.34 , 9.80 ರಿಂದ 9.835 
ಮತ್ತು 11.70 ರಿಂದ. 14.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
ಗಡಿ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ-ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.41 
k ರಿಂದ 2191 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
BR ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವತ್ತಿ-ಚಿಂಚಲಿ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 5.00 
ಸ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ _ 
; ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿತಿರುಂಜಾ- ವೆಂಕಟಾಪೂರ-ಸೊರಟೂರ ಕಿಮೀ 
ಗದಗ ಗದಗ 
2.84 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
ಗದಗ ಕಡೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌, ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್‌ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ 
ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲಿನ 22 ರಸ್ತೆಗಳ 2 ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರಶಿ ಗಣತಿ ಕೇಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 8000/- ರಂತೆ 
(22 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗ್ಲಿವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 14.45 ರಿಂದ 14.385 ಮತ್ತು 16.10 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ. 
ರವರೆಗಿನ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-63 ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ 
ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ 
ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ 8.50 ದಿಂದ 9.50 ವರೆಗಿನ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


| ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳವತ್ತಿ ಚೆಂಜಲಿ' ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೇ. 3:00 ರೆಂದ 400: 


ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
13:00 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗಿನ ಹಾಳಾದ ರಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪೂರ-ಕೋಳಿವಾಡ-ಚೆಂಚಲಿ ರಸ್ತೆ 7.00 ರಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 
ಪಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ರಲ್ತಿ ಕೊರೆದ ಹಾಳಾದ ರಸ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ 
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಂಪ್ಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


Page 54 of 81 


ಕ್ರ | " | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
3 | ಭಾಗ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾ ಹೆ € 
fd | ನಿಭಾಃ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ 'ಮೆಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು NE MW ನ 


j 3 3 4° 5 
ಗದಗ | ಗದಗ ರೋಣ. ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಹಟ್ಟಿ -ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 
57 | bak - 6.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 156 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ-ತಳ್ಳಿಹಾಳ-ಹೊನ್ನಿಗನೂರ-ಸರ್ಜಾಪೂರ 


58 | ಗದಗ "ಗದಗ 2.09 


“ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 13.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಜಕ್ಕಲಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
| “ರಿಂದ 460 ಹಾಗೂ 4.90 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
| 59 | ಗದಗ ಗದಗ ; ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 4.90 ದಿಂದ 1100 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 6.15 
ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 14.30 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು 
ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇ_106832) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಾಪೂರ - ವಜೆಗೋಳ -ಗೋಗೇರಿ ರ 
ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 7.12 ದಿಂದ 13.00 
ವರೆಗೆ ವಾಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ(ವ.ಇ_106815) 


ಸೆ 
& 
ರ 


8.10 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಔಜಗೇರಿ-ಯಾಸ ಹಡಗಲಿ-ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.80 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಷ ಮುದೇಸಗುಡಿ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಕೊತಬಾಳ-ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.80, 3.80 ದಿಂದ 7.40, 800 ದಿಂದ 8.30 
ಹಾಗೂ 14.00 ದಿಂದ 21.00 ರ ಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 
180 ರಿಂದ 380 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


782 | 


ರೋಣ-ಜಕ್ಕೆಲಿ-ನರೇಗಲ್ಲ-ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4:45 ರಿಂದ 3.00 

- ಹಾಗೂ 21.182 ದಿಂದ 2190 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 

ಗದಗ ಗದಗ - . AEN R 5.96 
ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು 3 


ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇ106910) 


1) ರೋಣ ಸೂಡಿ-ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ-ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 3.25 ದಿಂದ 5.50 ವರೆಗೆ 2) ರೋಣ 
ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸಿಗೇರಿ-ನೆಲ್ಲೂರ-ಪ್ಯಾಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2:00 
! ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 3.25 ದಿಂದ 450 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


64 | ಗದಗ ಗದಗ 4.14 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಯರೇ 
ಕೆ.ಮೀ. 3.00 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಕು 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 18.90 ರಿಂದ 19.20 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಲ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಬ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಗಡೆಯಾ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕ ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1)ಹೊಳೆಆಲೂರ 
ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ, 2) ರೊಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 3) 
ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ರಸ್ತೆ, 4) ಕೌಜಗೇರಿ ಯಾ.ಸ. 
ಹಡಗಲಿ ಯಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ, 5) ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್‌ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ 6) ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸೆಗಳ 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ 
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (6 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1 ಹೊಸಳ್ಳಿ 

ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 2) ಗುಡೂರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಸೆ, 3) ಸೂಡಿ 
ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ, 4) ಮುಶಿಗೇರಿ ನೆಲ್ಲೂರ ಪ್ಯಾಟಿ 
ರಸ್ಯೆ 5) ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 6) ರಾರಾವಿ 
ಬೇಲೂರ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ಯಿಂದ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಗುಳಗುಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 

:ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ `ಪಾಹನ 
ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (6 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1) ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ 
ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 2) ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ 
ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ಮುದೇನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, 3) ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಅರಹುಣಸಿ 
ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 4) ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ 
ಮುಗಳಿ ಇಟಗಿ ಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 2019-20 ಸೇ 
ಸಾಲಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸುವುದು (4 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ-ಜಕ್ಕಲಿ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 
4.60 ಹಾಗು ಕಿಮೀ.490 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನಅಬ್ಬಿಗೇರಿ -ಯರೆಬೇಲೇರಿ - ಕುರುಡಗಿ- 
ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.75 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 9.00 
ಡಿಂಡ' 1210-5 ಷರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಾಪೂರ - ವದೆಗೋಳ -ಗೋಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 14.42 ದಿಂದ 18.550 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ- ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ- ಮುದೇನಗುಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 1340 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾರಾವಿ- ಬೇಲೂರ- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 63 ದಿಂದ 
+ abn ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ 5.30 ದಿಂದ 8.00 ರ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


14-2 3 ಪ್ಕೆ 5 
| ಗದಗ ನದಗ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ- ಗಜೇಂದ್ರಗಡ- ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
Fl H ದು _ 2 
78 ವ 1890 2650 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.78 
ಗದಗ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ- ಬಳಗೋಡ- ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ | 
79 en Pon ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.30 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 396 |; 
8.58 
0.06 ರಿಂದ 0.80 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಷ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ- ಬೆನಹಾಳ- ಅರಹುಣಸಿ- | 
_ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.90 ರಿಂದ 16.10, ಕಿಮೀ. 18.50 ರಿಂದ 
| 81| ಗದಗ ಗದಗ 19.20 ಹಾಗೂ 19.78 ದಿಂದ 2800 ರ ವರೆಗೆ ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 11.28 
| . ನಗೂ 19.78 ದಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಪ ಹೊಸಳ್ಳಿ-ಇಟಗಿ-ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 
82 | ಗದಗ ಗದಗ ರಿಂದ 8.40 ಹಾಗೂ 9.80 ದಿಂದ 1000 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5.22 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಇದಗ ದಗ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ -ಮಾರನಬಸರಿ -ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 
Wof #4 N § 
83 0.00 ರಿಂದ 1400 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲ! 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತಬಾಳ- ತಳ್ಳಿಹಾಳ- ಹೊನ್ನಿಗಸೂರ- 
5.00 


ಸರ್ಜಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 5.00 ರಿಂದ 1400 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5.22 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ- ಯಾಸ 
4.91 


ತಿಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 7.80 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ೀಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಹಟ್ಟಿ-' ಮಾಡಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 
6.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ- ಕುರಹಟ್ಟಿ -ಕೊತಬಾಳ- ಇಟಗಿ 
87 | ಗದಗ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.40 10.00 ದಿಂದ 2100 ರ ವರೆಗೆ 8.36 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಸ ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ “ನಿಡಗುಂದಿ - ಕಳಕಾಷೂರ ರಸ್ತೆ 


ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


. 0.00 ರಿಂದ 
ದ 14.60,ಕಿಮೀ. 
11470 ರಿಂದ 15:85 ಹಾಗೂ 1600 ದಂದ 290 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ- ಮುದೇನಗುಡಿ- ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ 


ಕೆಮೀ.0.60 ರಿಂದ 1.00, ಕಿ.ಮೀ 1.90 ದಿಂದ 2.20.ಕಿ.ಮಿೀೀ 4.00 
ದಿಂದ 7.00,ಕಿ.ಮೀ 8.49 ದಿಂದ!4.00 ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 19.20 
ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


4.94 


ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ- ದ್ಯಾಮುಣಸಿ- ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 7.80 
ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ - 
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ರೋಣ ಸೂಡಿ- ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ- ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.70 ರಿಂದ 
6.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 2) ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮುಶಿಗೇರಿ -ನೆಲ್ಲೂರ- ಪ್ಯಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ - ಜಿ.ಮು.ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗೆ 
ಕಿ.ಮಿ.ಕಲ್ಲುಗಳು.ಹೆ.ಮಿ ಕಲ್ಲುಗಳನು ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 
| ಕೋಡ ಫರ್ನಿಶಿಂಗ ಮಾಡುವುದು 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಥೆಗಳ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ . 
ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (16 ಕೇಂದ್ರಗಳು) 


8 | 
UW 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿವ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ 
ಹೊನ್ನಾಹೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.40 ಹಾಗೂ 7.10 ರಲ್ಲಿ 
ಪೇವಡಿಪ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ 


w 
~~ 
= 
& 
bY 


'ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚೆಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 37.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ. ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ 
ರಿಂದ 425 ಹಾಗೂ 5.25 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 1100 ರಿಂದ 
14.50/14.90 ರಿಂದ 1960ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ-ಡೋನಿತಾಂಡಾ- 
ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.30, 12.50 ರಿಂದ 12.60 
ಹಾಗೂ 14.50 ರಿಂದ 17.50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಅರಬಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರಿಂದ 
ಡಂಬಳ ಪಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 33.20 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ 
ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 29.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ 
ದುರಸ್ತಿ. 


ಕೋಟುಮಚಗಿ ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 37.00 ರವರೆಗೆ 
ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮೇವುಂಡಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ 
ಕೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ 


ದುರಸ್ಥಿ; 
3 


ದಿಂಡೂರ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ದಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ 

ರೋಡ್‌ ಫನಿಸಿಂಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ 

ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ 

ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. 
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ದಿಂಡೂರ-ಡೋಣಿತಾಂಡಾ-ಚ್ಕವದ್ಧಟ್ಟ ರಸ್ತೆ . 2.70 ರಿಂದ 3.10 
ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾ ರಸ್ತೆಗೆ ee ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


4.84 


ಮೇವುಂಡಿ-ಪೇಠಾಲೂರ-ಹ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.36 ರಿಂದ 170 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ೪ ಮಾಡುವುದು 


ನಕೆ 


£ 0.00 ರಿಂದ 19. yi (2) ಸಂಗ 
ತಾಂಡಾ ಪೇಶಾಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 22.00 00 6) 
ಕೊಟಮುಚಗಿ ಬರದಾರ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 15,00 ರಿಂದ 37.00 (4) 
ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸೊರುಟುರು ವಾಯಾ ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 33.20 (5) ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟ ಸೊರುಟುರು 
ವಾಯಾ ಡಂಬಳ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 33.20 (6) 
ಜಂತ್ಲಿ ಶಿರೂರ ಹರ್ಲಾಪೊರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರವೆರೆಗ 


3.91 


ನ್‌ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ 
ಗ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಳ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರಿ ಗಣಿತ 

ದ ಮೊತ್ತ. ಭರಿಸುವುದು. (07 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು) (1) | 

| ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಕಿ.ಮೀ .0.00 ರಿಂದ 15.54 (2) ಮೇವುಂಡಿ 

| ಹಳ್ಳಿಗುಡಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.00 (3) ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪೂರ 

ಗದಗ | ಕಿಮೀಓ 0.00 ರಿಂದ 10.00 (4) ದಿಂಡೂರು ದೋಣಿ ಡೋ 

| ತಾಂಡಾದಿಂದ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಕಿಮೀ 00೧ ರಿಂದ 17.30 (5) 

ಮುಂಡರಗಿ ಮುರಡಿ ರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಶಿರೋಳ ಬಸಾಪೂರ ಕಿಮೀ 0.00 

ರಿಂದ 20.65 (6) ಬೆಣಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೀಡನಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ .ಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ 5.00 

(7) ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಕಲಕೇರಿ ರ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


MN 


4.57 


& 


ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿ ಗಣಿತಿ ಕೇಂದ್ರ _ 
(05 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ದ್ರಗಳು) (1) ಮುಂಡರಗಿ ರಾಮೇನ ಹಳ್ಳ [ 
ನಾಗರಳ್ಳಿಕಕ್ಕೂರ ತಾಂಡಾ ಹೆಸರೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 (2) 
ಗದಗ § |ಸದಾಂಪೂರ ಡೋಣಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 (3) ಅರಭಾವಿ ಚ್ದ ಳ್ಳಕಿರೆ 
ರಾಜೆ-45 ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ನಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ 550 
(4) ಮುಂಡರಗಿ ಮುರ್ಲಾಪೂರ ದಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 400 (5) 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮುಂಡರೆಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ ಕೆರಳ್ಳಿ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 


3.26 
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Jom] apart | 
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SS ES SSE NESE 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ಕಿಂದ 4.90, 5.66 ರಿಂದ 7.36 ಹಾಗೂ 9.50 ರಿಂದ 
10.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ- 
ನಾಗರಹಳ್ಳಿ-ಕಕ್ಕೂಃ 'ತಾಂಡಾ-ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
9.0೦೮ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 6.40 ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 8.25, 8.45 ರಿಂದ 10.13, 
12.00 ರಿಂದ 12.45, 12.80 ರಿಂದ 1.25 ಹಾಗೂ 13.92 ರಿಂದ 

14.110 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ; 


ಗದಗ ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ದಿಂದ 17.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ 

1 ( " ಅಗಲೀಕರಣ - 5.02 
KS ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಪೇಠಾಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ದಿಂದ 2100 ರಲ್ಲಿ 
} ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ 5.00 


ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 9.40 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 
ky it 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಖಡಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಗದಗ 


pl 
[oh 
ಮ 


ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ವಾಯಾ 
ಶಿರೋಳ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.20 ಹಾಗೂ 1.55 
ರಿಂದ 2100 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಶಿಂಗಟರಾಯನಕೆರಿತಾಂಡಾ- 
ಫೇಠಾಆಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 7.80, 9:97 ರಿಂದ 15.00 
ಹಾಗೂ 15.32 ರಿಂದ 22.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 425 ಹಾಗೂ 5.25 ರಿಂದ 5.30, 7.30 ರಿಂದ 14.50 ಹಾಗೂ 
14.90 ರಿಂದ 19.60ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋಟುಮಚಗಿ-ಬರದೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 3700ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಗದಗ 


122 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಹಳ್ಳಿಕೆರಿ-ತಿರಹಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 6.27, 10.174 ರಿಂದ 11.74, 14.45 ರಿಂದ 33.20 ರವರೆಗೆ 
ಮರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ 


123 


ಗದಗ 
ks 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮೇವುಂಡಿ-ಪೇಠಾಆಲೂರ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ-ಗಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 7.36 ಹಾಗೂ 9.50 ರಿಂದ_10.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


125 


ಗವಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ- 
ನಾಗರಹಳ್ಳಿ-ಕಕ್ಕೂರತಾ೦ಡಾ-ಹೆಸರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
9.00ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ತ್ರ H ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
4 RR ತ ಹಂಪಿ ಖಿ 1 
(3 ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು bl ವ 
i 2 3 { { ತೆ 5 
ದಿಗೆ ಸ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕದಾಂಪೂರ-ಡೋಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
oF \ ie ಜ್‌ 
22 " 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 0.00 
pe cA  ಮುಂಡರೆಗಿ ತಾಲೂಕ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ-ಹನ್ನಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ . 
166] 
128; * a 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 0.00 Wi 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಜಂತ್ಲಿಶಿರೂರ-ಹರ್ಬಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 
129} ಗದಗ ಗದಗ We p ತ A § 3.77 
P .ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ¥ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಆರಭಾವಿ-ಚ ಕೇರಿ ರಾಹೆ-45 ರಿಂದ 
130| ಗದಗ ಗದಗ ಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ಪಾರ್ಷಿಕ 3.46 
ನಿರ್ವಹಣೆ i 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾ 
Of 
131; 7 0.00 ರಿಂದ 5.00 ನ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಘ ಪಟರಡ 
132 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ 
133 | ಗದಗ ಗದಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪೂರ-ಕೆರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ-ಕಲಕೇರಿ ಮಾಯಾ 
134| ಗದಗ ಗದಗ ಬೂದಿಹಾಳ-ಕಿಪ್ಪಾಪೂರ ರಸ್ತೆ & ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ 3.77 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರಡಿ ವಾಯಾ 
ಫ-ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 20. 00. 20.50 ರಿಂದ 
20.65 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ 


| ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ದಿಂಡೂರ-ಡೋನಿತಾಂಡಾ- 
| ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.60, 3.80 ರಿಂದ 10.40, 12.36 
i 


ರಿಂದ 12.60 ಹಾಗೂ 17.37 ರಿಂದ 1750ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 0.00 | 
# 
| 


ರಿಂದ 12.37, 12.65 ರಿಂದ 13.13, 13.45 ರಿಂದ 15.54 ರವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಪಣೆ. 


; ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೊರ್ಲಹ ಳ್ಲಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 
- | 0.62 ರಿಂದ 6.450, 7.67 ರಿಂದ 8.29, $845 ರಿಂದ 10.13, 1.91 
ಗದಗ 0.00 


| ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ' ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಮುರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 1 
ಕಿ.ಮೀ 00೦ ರಿಂದ 400 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಬ್ಯಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.59 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಮುಂಡರಗಿ-ಶಿರೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 1.50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಲೋ. ಇ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌, 


ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಡಸ್ಟೋಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಸತತ 02 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಗಣತಿ 
ಮಾಡುವುದು (18 ಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು). 


ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ ೩4.00, 8.35 


ಗದಗ ಗದಗ , 
ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ'ಕುಸಲಾಪೂರ ಕಿಮೀ 
-1451| ಗದಗ ಗದಗ 0.00 ದಿಂದ 195, 450 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 10.55 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಸ FER ೇವಿಹಾಳ ರಣತೂರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 150 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ 
152) p ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.78 
} ತ ಗ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದಲ್ಲಿ - ಸಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 150 ದಿಂದ 5.00 & 
153 . 8.00 ರಿಂದ 17.15 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 8.81 
‘ ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಞೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಗಿಹಾಳ ಆದರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಛಬ್ಬಿ 
ಗದಗ ಗದಗ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.11 ಹಾಗೂ 6.85 ರಿಂದ 9.99 ರವರೆಗೆ 3.36 
- ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
| | 'ನಿರಹಟಿ- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ[ 4 
ಗದಗ % ಗದಗ ಬ 3 ಗ 3.98 
4 £ ನಿರ್ವಹಣೆ $ 
ತ್‌ ಸ ಮಾಗಡಿ ಸಂಶಿ ಕಿಮೀ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.78, 4.00 ರಿಂದ 9.00, 
f 
156 } " 1030 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.34 
p - ಅಣಿಗೇರಿ ರಸೆ ಕಿಮೀ 5.00 ದಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ನಾ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
. ಸರಿತ್ತಿ - ವಾಯಾ ದೊಡ್ಲೂರು ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ 
158| ಗದಗ ಗದಗ ಸ್ಥ pd [ "ಜು pS 


ಗದಗ ಜಿಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ-ಡೋಣಿತಾಂಡಾ- 


ಹಾ 


ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು. 


ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
15.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ವ.ಇ_105156) 


ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ಕಿಮೀ 
0.00 ದಿಂದ 5.00 & 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹೆಬ್ಬಾಳ - ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 260 ರಿಂದ 4.00 ರಿಂದ 
4.80 ರಿಂದ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ 
"ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ಷಹಣೆ 


ಕಿಮೀ 17.00 ದಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗುಂಜಳ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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[3 ದೇ ವಿಹಾಳ ~ ರಣತೂರು - ಬೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ್ರ | 
- ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧ ರಸ್ತೆ 5) ಲಕ್ಷೇಶರ- ಡೇವಿಹಾ ಳ ಜಿಲ್ಲಾ | 
[¥] ka [23 - ಬಹಿ ಖೆ 


ಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
' | ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ೭” 
ಸಂ | A ಅನುದಾನ 
] 2 3 ಕೆ 5 
5.73 
1.68 
| ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಲ ವಾಯಾ ಕೊ ಕೊಂಚಿರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 8.00 
i 362| ಗದಗ 1 ಗದಗ | ರವರೆಗೆ (0.50 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವಾರ್ಷಿಕ 0.00 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
0.00 
4್ಥಿರಿ2 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷಾ 
1) ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಮಾಗ ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಳ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು. 
165 4.61 
ಸ್ಹ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳ. ರಸ್ತೆ ಸಂಜಾರ ಸಮೀಕ್ಷಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಕೇಜ್‌-2 :- 1) ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
| ರಸ್ತೆ 2) ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - 
166 | ಗದಗ ಗದಗ ಗುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 4) ವರವಿಕ್ರಾಸ್‌ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ. 461 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5) ಬೆಳ್ಳ - ಕೆಡಕೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 6) 
ಗೋಮಾಳ - 5ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 7) ಹುಲ್ಲೂರು - ಮೆಜ್ದೂರು 
| ಜಿಲ್ವಾ ಮುಖಿ ರಸ್ತೆ | 
ಲ p 
167, ಗದಗ ಗದಗ 3.29 


ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ-ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.0೦ ದಿಂದ 1190 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ | 
ಗದಗ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ 
ದುರಸ್ವಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಜಾ ದಾರರರಾರರಳಿಾಾರ್‌ದಾೌಜಾವೆಲರಾದಬೆರಾು 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.90 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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SEC 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


4 
ಹುಲ್ಲೂರು-ಮಜ್ಞೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.1, 6.85 ರಿಂದ 
999 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ಫಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ-ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.60, 400 ರಿಂದ 
4.80, 5.00 ರಿಂದ 7.00, 8.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ 
ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಹೆಜ್ಬಾಳ-ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ $.00 ರವರೆಗೆ 
ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಮಾಗಡಿ-ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.78, 400 ರಿಂದ 9.೦೦, 
10.30 ರಿಂದ 13.00, ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. . 


ಗೋನಾಳ-ಪಿಗ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರೋಡ್‌ 
ಫರ್ನಿಸಿಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಸೂರಣಗಿ ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
9.50 ಹಾಗೂ 1.06 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬೂದಿಹಾಳ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ ಕಿಮೀ 
0.00ದಿಂದ 5.60 ಹಾಗೂ 8.755 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ; 
ಹೆಬ್ಬಾಳ - ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ೬ 5.00 ರಿಂದ 
7.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 2.00, 2.30 ರಿಂದ 4.00 
4.70 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವರವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.72 ರಿಂದ 
7.09 ರಿಂದ 7.50 8.35 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಸಲಾಪೂರ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 7.00, & 9.00 ರಿಂದ 1.92 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನರ್ವಹಣೆ 
ಣತೊರ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 049 & 150 
ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 & 
6.90 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹುಲ್ಲೂರು ಮಜ್ಞೂರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಗಿಹಾಳ ಆದರ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.10 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.80 ಹಾಗೂ 0.85 
ದಿಂದ 7.90 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ' 
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FE 


ss RRS ES / ಏತುಗಸೆಾನ" 
} | ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆ: ¢ WE 


ಸಂ { pa 
ii] 2 3 4 5 
i SEE EE ಮಾಗಡಿ ಸಂಶಿ ಕಿಮೀ ಕಿಮೀ 0.೦೦ ದಿಂದ 2.78, 400 ರಿಂದ 5.00 
ನ 1 , 560 ರಂಡ 1300 ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.56 
೨0, & 400 ರಂದ 1600 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
| } 
ಸತ್ವ pr ಡಿ ( x 
188| ಗದಗ ೧6% ಕಿಮೀ 17.00 ದಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 
ಗ | pa ಕ ಗುಂಜಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 7.515, 8.00 . ರಿಂದ 
189| " ) 820 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 4.84 
190} ಗದಗ ಗದಗ 0.00 
| ಗದಗ 5.41. 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
ನ ಇಗ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮೀ 60 ದಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
RE ನಿರ್ವಹಣೆ 4.40 
ಹೊಸೂರು - ತಾರಿಕೊಪ ರಸ್ಸೆ ನಿಮೀ ೧೦೦ ದಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ 
ನ 1.28 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವಾಯಾ ಕೊಂಚಿರಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ದಿಂದ 1.90 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಾಗಡಿ ಪು ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.38 ರಿಂದ 4.00 , 4.46 ರಿಂದ 6.00 


195 | ಗದಗ 7.00 ರಿಂದ 9.00 & 10.55 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.48 
ಬಟ್ಟೂರು - ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ - ಛಬ್ಬಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ದಿಂದ 8.00 \ 
ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 000 ; 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯ್ದ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ ಸ್ಟೋನ್‌, 
| 197| ಗದಗ ಗದಗ ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌, ಹಾಗೂ ರೋಡ್‌ ha ಐಟಂಗಳನ್ನು 0.00 


() ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ (0.00 ರವರೆಗೆ 


ಪ 
(2) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ನೆಲೋಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ 


| 0.00 


ಗದಗ 
ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, 


(0) ಶಿರಹಟ್ಟಿ - ಗದ ರಸ್ತೆ ಮೀ ೦0೦ ದಿಂದ 790 Woy 

ಗಡಿ - ಸಂಶಿ ಕಿಮೀ, 000 ದಿಂದ 13.00 ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, ಕ್ಯಾಟ್‌ಆಯ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


0.00 


(1 ಮಾಗಡಿ - ಪು. ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.೦೦ ದಿಂದ 12.00 (2) 
ಬಟ್ಟೂರು ಶೆಟಿಕೀರಿ ರಸೆ ತ 0.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ 
ದ ರ್‌ 


0.00 


rd 
ಮದ ಹಪ 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ ಮತ್ತು ಸೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, ಕ್ಯಾಜ್‌ಆಯೆ 
, [ ಎ 


ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


(1) ಮಾಢಳ್ಳಿ - ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 8:00 (2) 
ಹೆಬ್ಬಾಳ ~ ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, ಕ್ಯಾಟ್‌ಆಯ್ದ್ಸ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು. - 


(1) ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 15.00 (2) 
ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, ಕ್ಯಾಟ್‌ಆಯ್ದ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


(1) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 16.00 (2) 
ಹುಲ್ಲೂರು - ಮಜ್ಞೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ ರವರೆಗೆ 16.10 ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ ಸ್ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ನೇಮ್‌ಬೋರ್ಡ, 


ಕ್ಯಾಚ್‌ಆಯ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ನರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 
13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ” 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಢಳ್ಳಿ - ಕೋಳಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 


ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
'  ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟೂರು - ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 
8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
ತೀರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಹಾಳ ರಣತೂರು - ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
2.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಳ - ತಾ ರಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 
5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ - ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 
14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ "ಮಾಡುವುದು. 
ಲಕ್ಷೇಶರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸೆ ಕಿಮೀ. 17.00 
ಬನಿ ನ ಬಹಿ ವ Ka pe] 
ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ - ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 
6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರು - ಮಜ್ಞೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಿಂದ 
4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | 
pas ಅನುದಾನ 


ಲ: 


00 ರಿಂದ 900" ರಸ್ತೆ 5 ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ' 


| 215} ಗದಗ 0.00 


gp 

( 
ಧ್‌ 
[| 

u 

B 

8 


ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರ ರಸ್ಯೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸೆ: 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇ ಜ್‌-2 : 
1) ಲಕ್ಷ ತ - ಸೆಲೂಗಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ 


ಸೇ ಬ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟ 0.00 


ನಲೂಕಿಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿ್ಷಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 : 

p ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ - ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ - 
ಕಡಕೋಳ "ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3) ದೇವಿಹಾಳ - ರಣತೂರು - ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 4) ಹೆಬ್ಬಾಳ -ತಾರಿಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5) 


217| ಗದಗ ಗದಗ 0.00 


| ಮಾಗಡಿ ಪು. ಬಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.038 ರಿಂದ 4.00, 4.46 ರಿಂದ 
218| ಗದಗ | ಗದಗ 6.00, 7.00 ರಿಂದ 9.00 & 10.55 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 000 | 
| 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾಯಾ: ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 
ಲಡ 15.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ: ಬದಿಗಳ 0.00 
ಸಾ ಮಾಡುವುದು. 


ಸೂರಣಗಿ ಗುತಲ ರಃ 
6 


9.50 ಹಾಗೂ 110 


| of | ಸಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 550 ರ ಪಠ ವಾರ್ಷಿಕ 
220; ಗಿದಗ } ಗದಗ ದ್‌ 


en 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.49 
221] ಗದಗ | ಗಬಗ 4,72 
' ನಿರ್ವಹಣೆ. K 
| ಅಚಮಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕಲಹಾಳ, ನರಗುಂದ ಅರಶಿನೆಗೋಡಿ 
” ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ತ ಸ ಲಕದಾಳ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ 
ಗದಗ ಗದಗ | ಆರಶಿನಗೋಡಿ, ಸಂಕಬಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ವೆ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ 6ಡ್ನೇರ ನಾಗನೂರ 461 


ಹಾಗೂ ಕಲಕೇರಿ ಕವಕಿಕೆ ಪ್ತ ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ 
ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಮಾಡುವದು. 
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ಅನುದಾನ 


ನರಗುಂದ ಸುರಕೋಡ, ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ, ಶಿರೋಳ ಪದ್ದ | 
223| ಗದಗ ಗದಗ. ಸುರಕೋಡ, ಸರಗುಂದ ಕಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಜಾರ। 263 
ಕ್‌ .l 
ಗಣತಿ ಮಾಡುವದು. 


ಅಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ರ 
224 | ಗದಗ ಗದಗ ಜಾ ಗ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಶಿರೋಳ ಹದ್ದಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00, 1.೦00 ' 
225| ಗದಗ ರಿಂದ 12.40 ಹಾಗೂ 14.50 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.32 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನರಗುಂದ ಅರಶಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
226| ಗದಗ ಗದಗ A 
ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಸರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 800 ರ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಕಲಕೇರಿ ಕವಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ il 16 ಹಾಗೂ 
17.00 ರಿಂದ 2113 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


227| ಗದಗ 


ಸಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 780 ರಿಂದ 840 ರ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


230 | ಗದಗ 


TT 


CE 
ON NS ETT 


ಸಂಕದಾಳ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಅರತಿಣಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ 
ರಿಂದ 610 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಲೇರ ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ನರಗುಂದ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.23 ರ ವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನರಗುಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ ಕಲ್ಲು, ಹೆಕ್ಟೋಮೀಟರ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ 
ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದು. 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಾಹನ 
ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು (11 ಕೇಂದ್ರಗಳು) | 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 264.30 
ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಬಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 
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MS | Ns Y '! ಅನುದಾನ 


ಬ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 258.00 
ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಳಾದ ರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಒದಗಿಸು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟಮುಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
124.00 ರಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಿಚ್ಚೆಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
22400 ರಿಂದ 227.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 1.89 
ಕೋಪಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು 
5 2.09 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರಸ್ತೆ 
6 | ಗದಗ ಸದಗ ಕಿಮೀ 96.00 ರಿಂದ 98.00 ವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಹೆಡವಾಲ್‌ 1.05 


ದುರಸಿ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ನೀಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಸಿ.ಡಿ. 
ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಬ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ದುರಸಿ. 


7 | ಗದಗ ಗದಗ 


] ಇಂದಗಡ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
252.00 ಹಾಗೂ 26100 Me ಸಿಡಿಗಳ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು 


ಗದಗ 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
fol ಗದಗ 79.60 ದಿಂದ 89.40 ವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ 0.00 
ಎತ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-45 ಕಿ.ಮೀ. 115.00 
ರಿಂದ 122.00 ವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಎತರಿಸುವುದು 0.00 
ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರಸ್ತೆ ಕಣಗಿನಹಾಳ 
ಮ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಮಧ್ಯ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ 
ಎತ್ತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸಾ ಬ ರಾಜ್ಯ ತಾ 
ಕಿ.ಮೀ. 6.40, ಕಿ.ಮೀ. 23.80 ಪೇವ್‌ :ಡಿಪ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-0 ರ 


ಬ 
ಕೆ.ಮೀ. 106.30, ಕಿ.ಮೀ. 139.900 ಮುತು ಕಿ.ಮೀ. 145.500 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ 
pe) ನು 


ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-30 ರ ಕಿ.ಮೀ. 144.50 
ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ" ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅನ 


ಹ್ರೋಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 
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ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ನ ರಂಗನೆಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
57. ರ ಕಿ.ಮೀ. 88.00 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 32.12, 68.100 ಮತ್ತು 69.50 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ 
ಪೇವಡಿಷ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ರ ಕಿ.ಮೀ. 
75.00 ದಿಂದ 87.00 ರಲ್ಲಿ" ಬರುವ ಸಿಡಿ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿಸ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ಕಿ.ಮೀ. 287.00 
. ದಿಂದ 296.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ಗಳ ದುರಸ್ವಿ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಬೆಳವಣಿಕಿ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ಕಿ.ಮೀ. 111.16 ರಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಚಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌- 
ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-!29ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 185.40 ಹಾಗೂ 187.80ರಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಸಿಡಿ 1 ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ "ಮಾಡುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲ್ಗಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾಹೆ-45 ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 225.10, 227.60, 228.90ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಪಿ. 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ' 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 159.00ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕೃಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-129ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
186.50 & 190.00ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಲ್ಲಲಾ-ಶಿಗಾಂವ್‌ ರಾಹೆ--23ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 213.49, 215.64, 
212.49ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಾಹೆ-।29ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
185.70, ಕಿ.ಮೀ. 187.80 ಹಾಗೂ 188.50ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಸಿ. 


ಗಜೇಂದಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 166.90, 173.67 
ಹಾಗೂ 172.50ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ. 


ನಷಾಂದಗವ ಸಾರವ ರಾ.ಹೆ-136 ರ ಕಿ.ಮೀ. 182.574 185.17 ರಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ \ 


ಕಲ್ಮಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 233.28 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ದುರಸ್ತಿ 


ಕೂರವಾರ- ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿ.ಮೀ. 210.03 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ. 


ಕಲ್ಲಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ರಾ.ಹೆ-23 ರ ಕಿ.ಮೀ. 265.75 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ಥಿ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 129.17 ರಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ 
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T47 7 7 
| 5 | ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
2 3 
23 | ಸದಗ ಗದಗ 
34 | ಗದಗ ಗದಗ 5.08 


ಸಿ.ಡಿಗಳ ದುರಸ್ಸಿ. 
ko) 


ಗಜೇಂದ್ರಗೆಡ-ಸೊರಬ ರಾ.ಹೆ-06 ರ ಕಿಮೀ. 147.30ರಲ್ಲಿವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ 


| 38 | ಗದಗ ಗದಗ ರ್‌ ದುರಸಿ 0.00 
್ಸ್ಯ. 
39 | ಗದಗ ಗದಗ 
ಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ-57 ರ ಕಿ.ಮೀ. 156.80ರಲ್ಲಿ 
40 | ಗದಗ ಗದಗ ೩ಡದುರಸ ನು 
ಸಿ. ಸ್ಥಿ. 


ದಗ ಗದ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುಸಪಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮಚಗಿ ರಾ.ಹೆ-83 ಕಿ.ಮೀ. . 
ದಗ ಗ - k | = 
Sd 73.00 "ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 157 
: ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಸಿಂಧನೂರ 'ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾ.ಹೆ-30 ಕಿ.ಮೀ 
42 | ಗದಗ ಗದಗ 24n Sos 2ಎ ಜು 4.71 
15280 ಹಾಗೂ 153.40 ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಜ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. * 
i K ಸರಗುಂದ ತಾಲುಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ ಕೋಟುಮುಚಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-83 ರ 
ಕಿ.ಮೀ. 64.339 ಹಾಗೂ 69.39 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಾ | 
43 | ಗದಗ ಗದಗ ಟ್ರೇನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋಗಿರುವ 523 
| | ವ | 
' 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


FN 
ಸ [ome] oper ಇಾಮಗಾಂಳ ಹೆಸರು 


23 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷುಂಡಿ ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. 
1 ಗದಗ - ಗದಗ Ka ಈ [ ದಾ 3.09 
ದುರಸ್ತಿ * 


ES 


_ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪೂರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.10 ಮತ್ತು 
2°| ಗದಗ .  ಗಡಗ [ K K ರ ೨ 519 
5.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ದುರಸ್ತಿ 4 
¥ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಿಶಿರೂಂಜ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಸೊರಟೂರ ರಸ್ತೆ 
3 ಗದಗ ಗಬಗ 4 cn - 4.17 
ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಪೇವಡೀಫ್‌ ದುರಸ್ತಿ - 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ 
ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 1400 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ 3.24 


4 | ಗದಗ ಗದಗ 
ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು. 
ಗದಗ - ಇದಗ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಲಿಂಗಧಾಳ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
I] 
5 " 100 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 0.63 


[ENE 


NONE 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಬೆಳಹೋಡ 
ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00, 3.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. 
ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಬದಿಗಳಿಗೆ ಮುರ್ರ ಹಾಕುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಲಿಂಗಧಾಳ ಗಾವರವಾಡ 
ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.90 ರಿಂದ 16.10 ವರೆಗಿನ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. 
ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಮುರ್ರಂ 
ಹಾಕುವುದು. 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದಗ ಅಸುಂಡಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
9.00 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡೀಪ್‌ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು. 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-63 ದಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡೀಪ್‌ಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ 
ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು. 


ಕೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಕೊತಬಾಳ ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 18.90 ರಲ್ಲಿ ಪೇವ್‌ಡಿಪ್‌ನ ಡೌನ ಸ್ವೀಮ್‌ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ಕಿ 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ- ಮುದೇನಗುಡಿ- ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
8.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ. 


ಶೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ತಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
5.550 ರಲ್ಲಿನ ಪೈಪ ಕಲ್ಪರ್ಟ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮತ ಅಸೂಟಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ವಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನಗುಡಿ-ಕುರಹಟ್ಟಿ-ಕೊತಬಾಳ-ಇಟಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 19.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ-ಬಳಗೋಡ-ಶಾಂತಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ಮರಸ್ಸಿ 


Page 72'of 81 


ನ್‌ ಸೂರಣಗಿ - ಗುತಲ ್ಕ್ಭ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಲ್ಲಿ 
ಕಿವ ಸ ಹೌ 


ಲೂಕಿನ ಅಡರಕಟ್ಟಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ - ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
10.40 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ಯಾಕಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


ಸ ದಗ ಸ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರಫ - ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 
28 | ಗದಗ "ದಗ k k ಬ ಅಡ್ತ 444 
5 ರಗು ಶಿರ್ಲಾಹಪೂರ ಬ ತಿ 


ಬ್ರ ರಸ್ತ 

29 | ಗದಗ | ಗದಗ ಇ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ಮರು 17.35 
| 30 | ಗದಗ ಗದಗ ಸ ಸ 5.24 } 
| ಮಾಡುವುದು - | 

ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿಃ. 1.03 ' 
31 | ಗದಗ ಗದಗ ನ 3 ರ pe 0.00 
| ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿ.ಡಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ತಿ. - 

ಪರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಪೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. | 
| 32 | ಗದಗ ಗದಗ | 1178 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ | 000 | 


ಮಾಡುವುದು. 


Rectification & Filling CLS Material With Flagging 


| Concrete & Fixing Piles Arcund the Witness Loungeat | 20.27 
District New Cour Complex at Gadag 


ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ 
ರೆಕಾರ್ಡ ರೂಮ್‌ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಇ-111388) 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


p 


ಗದಗ ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಧ್ಯ ರೂಮ್‌ ನಂ.23 ಹಾಗೂ 4ರ 
ಡೆಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌, ಪಾಲಿ ಪೆನಲಿಂಗ ದುರಸ್ತಿ, ಈೌಜಾಲಯ ನೆಲಹಾಸು 
ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣಧ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ಯಾಂಟಿಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಿವೇಜ್‌ ಪಂಪ್‌ ಅಳವಡಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ನೇರಕೇಸ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗೆ ಎ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 
ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಮಾಡುವುದು 


ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಉಪ-ವಿಭಾಗದ' ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ವಿಭಾಗ 
ಕಚೇರಿಯ ರೇಕಾರ್ಡ ರೂಮ್‌ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಡತ 
ಇಡಲು ರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ 5.24 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ | 
ಗದಗ “ಗದಗ ಣ 5.25 
ಬಣ್ಣಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ "ದುರಸ್ತಿ K 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ, .ವಿಕಲ. 
ಚೇತನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಗೆ ವೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಹವಾ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. 
ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲ್ಯಾನ್‌ 
ಸ್ಥೀಜ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಏದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ (ಎಸ್‌ 


ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಾ ಛೇಂಬರ್‌ನ 
ವಾನಿ ಫಂ, ರಿಗ್‌ pe ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 
ಶೌಚಾಲಯ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಗದಗ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹವಾ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣ ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ 
ರ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ' ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಅಲ್ಲೇರಾ ಇತರೆ 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 


ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಹೊಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020ವರೆಗೆ 


ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಣೆ (ಏಪ್ಪಲ್‌ 2020 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020ವರೆಗೆ) 
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ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮರಸ್ತಿ 
ರಿಂಥ ಸೆಪೆಂಬರ್‌ 2020) 


ಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಕೋವಿಡ್‌ -19 
ರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ತಗಡಿನ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 


ದುರಸ್ತಿ 
_ 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡದ 


ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮಾಂಡ ಹೋಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 


ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ. 
ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಣಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಕೊಠಡಿಗೆ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 


್ಲಾ ಸ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲಾ ಛೇಂಬರ್‌ 
ನ್ಯಾ 
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ. ಗಾರ್ಟಿ ಪನ 
ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 


ಹಾಗೂ ಆಷರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌. 


ಎ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಕಟ್ಟಡದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಶೌಚಾಲಯ ದರಸ 


ಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಲೋ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆಅ 
2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ 202! ವರೆಗೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕ್ರ 
[Som ours | 


EE NE EE EEE 


ಗದಗ 


.. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
4 _ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಫಯೋಗಿ Ki ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌, 
ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
(ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2020 ok ಮಾರ್ಚ 2021 ರವರೆಗೆ) ವಿಭಾಗ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ನವೀಕರಣ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ, 
ರೆಕಾರ್ಡ ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ರ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಳಳವಡಿಸಿ ನವೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌, ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಸಿ ಮಂದಿರದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ. 


ಗದಗ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 1 ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಯಾಸ್‌, 
ವಟ್ನೆಸ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕೂವ್ಹ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರನ್ಸ್‌ 


ಕೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಡಿ ಸುವುದು ಸಗ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳು 
(ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) 


ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಗುಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
35 | ಗದಗ kd f ಗ್ರ 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌: 
ಪಿತೋಪಕರಣ' ಒದಗಿಸುವುದು 


Hl ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ- 
pd ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಲಾ ಭೇಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಕೊಠಡಿಗೆ 


ಗದಗ 


= R ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮಂದಿರದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ' 
39 ಬಣ್ಣ ಹಜ್ಜುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ' 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಗುಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಕಂಪೌಂಡ - 
ಗದಗ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಲಮಟ್ಟ ಸಮ 3.14 
ಮಾಡುವುದು. 
ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ 
ಗದಗ ಗದಗ 
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು. 
NEE 


NN 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಶೆನ್‌ 
ಹತ್ತಿರ ದ್ವಿ-ಚಕ್ತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


೨ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಟ್ರಾವಲರ್ಸ್‌ ಬಂಗಲೆ 
ನೆಲಮಹಡಿಯ ರೂಮ್‌ ನರ: ಮತ್ತು 2.34 ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಳೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ನ 
ಗದಗ ಗದಗ ಈ 
ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೇನರ್ಸ್‌ 
ಸರಗ p ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇ.ಬಿ. ಹಿಂದುಗಡೆ ಆವರಣ 
45 |" ) ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಗದಗ ಲೋ.ಇ. ಅವರಣದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸಿ ಡೇನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
a pe ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 
* ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 3.6 
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| 3] ren 


| ವಿಭಾಗ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು' ಯ್‌ 


112 3 4 


y _ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ (ರಾಜೂರ) ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 
88 ; ಗದಗ . ಗದಗ y ಒದಗಿಸುವುದು. 523 


pa | ಸ ಬೈರನಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ, ನೆಲಹಾಸು, 
MN kak ಫ್ರಾಗಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿಡಕಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 5.23 
5,22 
| 51 | ಗದಗ | ಗದಗ ಮುಶಿಗೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ವಿ 524 
ಸಿ Be ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಯು.ಪಿ.ವ: 
2 ; ವಿದುತ್‌ ದುರಸ್ತಿ 2.10 
) ಘ 
' ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ' ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ , ಹೊಳೆ 
pe ಸಹಿಸಿ ಆಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಠಿಗೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 
Wh NN ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (1 ಸೇ ಕಂತು ಏಪ್ರಿ -2020 ರಿಂದ] 355 
ಜುಲೈ-2020 ರವರೆಗೆ) | 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ 
54 | ಗದಗ ಗದಗ | ಬೈರನಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ, ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ನೇ 3.14 
, ಕಂತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ -2020 ರಿಂದ ಜುಲೈ-2020 ಸವರೆಗೆ) 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2ನೇ ಕಂತು ಅಗಷ್ಟ-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ- 5.19 
2021 ರವರೆಗೆ) 
ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ 
| 56 | ಗದಗ ಗದಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2ನೇ ಕಂತು ಅಗಷ್ಟ-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ- 1.78 
ಹೊಳೆಆಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
€ ಕಂತು ಆಗಷ್ಟ-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ಜ-2021 5,18 
ರವರೆಗೆ) 
ಕಿನ ಮುಪಿಗೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (2ನೇ ಕಂತು ಅಗಷ್ಟ-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ-2021 104 


ರವರೆಗೆ) | 


| " ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ (ರಾಜೂರ) ಮಂದಿರ ' 
59 | ಗದಗ ಗದಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (2ನೇ ಕಂತು ಅಗಷ್ಟ-2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಜ- 0.00 


2021 ರವರೆಗೆ) 


ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ನಾಯಾಲಯಬದ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿಗೆ 
ಜಲನಿರೋಧಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ನೆಲಹಾಸು ದುರಸ್ತಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ 
ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸುಣ್ಣ 
- ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಸಿನೀಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ ಮ: 
ಜೆ.ಎಮ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ರೋಣ ಪ್ರಿನ್ನಿಪಾಲ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ ಮತ್ತು 
ಜೆ.ಎಮ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ರೋಣ ಹಾಗೂ ಅಡಿಶನಲ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ ಮತ್ತು 
ಜೆ.ಎಮ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ರೋಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಶೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು 


ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಏನೇಷ ದುರಸ್ತಿ 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕ ಬೈರನಾಪೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರುಸರಬರಾಜು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ಕರಣ. ಹಾಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಮುಂಡರಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸೂಟ್‌ ಸಂ-4ಕ್ಕೆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ 
ಸಿಟ್‌ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪಿಶೋಷಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಿಂಗಟಾಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಡೈನಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ಗೆ ವಾಲ್‌ 
ಪೆನಲಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಫಾಲ್ಡ್‌ ಸಿಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 
ಪಿಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮುಂಡರಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಸೂಟ್‌ ಸಂ-4ಕ್ಕೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮರುವಿದ್ಯುತ್ತಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ದಾ: 


ಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಿತಶೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ' 


ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಹಾಘೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕರ್ಬಿಲಗ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ 
ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. " 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಸಕಾನಿ.ಇಂ ಕಛೇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
(ಷೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈ- 
2020ರವರೆಗೆ) 
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ಆ] 


pe 
{lo 


| ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು y 


38 | ಗದಗ | ಗದಗ ನ 
2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈ-2020ರವರೆಗೆ 
ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
| 79| ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈ. 
2020ರವರೆಗೆ) 
ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
139] ಗದಗ | ಗದಗ (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈ- 
2020ರವರೆಗೆ) 
| ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಕೊಠಡಿ ಸಂ 3&4 
| 81 | ಗದ ಗದಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 


31-ಜುಲೈ-2020ರವರೆಗೆ) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಡಂಬಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈೆ. 
2020ರವರೆಗೆ) 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈೆ. 
2020ರವರೆಗೆ) ~ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 01-ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ನಿಂದ 31-ಜುಲೈ 
2020ರವರೆಗೆ) 


He ik 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಸ.ಕಾ.ನಿ-ಏಂ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ರುರಾಕ್ಸ್‌ 
"ಮಶೀನ್‌ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಎರಡನೇ ಕಂತು 01- 
ಅಗಷ್ಟ-2020 ನಿಂದ 31-ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2020ರವರೆಗೆ) 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
(ಎರಡನೇ ಕಂತು 01-ಅಗಷ್ಟ-2020 ನಿಂದ 31-ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2020ರವರೆಗೆ) 
ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಹಳೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


| 
87 | ಗದಗ | s ಗದಗ (ಎರಡನೇ ಕಂತು 01-ಅಗಷ್ಟ-2020 ನಿಂದ 31-ಡಿಸೆಂಬರ್‌- 
2620ರವರೆಗೆ) 


| ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಡಂಬಳ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
| 88 | ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು. (ಎರಡನೇ ಕಂತು 01-ಅಗಷ್ಟ- 
2020 ನಿಂದ 31-ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2020ರವರೆಗೆ) 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ತಿಂಗಟಾಲೂರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾಷಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಎರಡನೇ ಕಂತು 01-ಅಗಷ್ಟ-2020 ನಿಂದ 31-ಡಿಸೆಂಬ 
2020ರವರೆಗೆ) 
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 90 ಗದಗ ಗದಗ ರ ಇತನೆ ಕೆಲಸಗಳು. (ಎ 
: 31-ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2020ರ 


ಡನೇ ಕಂತು 01-ಅಗಷ್ಟ-2020 ನಿಂದ 
[7 
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0.94 


0.77 


0.77 


0.78 


0.78 


0.77 


419 


4.53 


| 3.93 


ಡು; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಣಿಯಾದ 


ಮುಂಡರಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎರಡು ರ್ಟ ಹಾಲಗಂಿಗೆ 
ಪಾಲಿಕಾಬೋನೇಟ್‌ ಶೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್‌ 
ಬ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕ ಹಾಗೂ 
ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ನೆಲಹಾಸು ದುರಸ್ಥಿ 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಕಲಕೇರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮಂಧಿರಗಳಿಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೂಟ್‌ ನಂ-3 & 4ರ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಶೇಷ ದುರಸ್ವಿ. 


ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ pe Fa ನಿರ್ವಹಣೆ. - 


ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಪ್ರವಾಸಿ -ಮಂದಿರದ ಬಾತ್‌ರೂಂ 
ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣ ಸಮತಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಜನೇವರಿ- 
2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ-2021 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ, 
ಬಾಗಿಲು ರಿಪೇರಿ, ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ: 


ಹರಿಪೂರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡದ 
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ 
ಕಂತು ಎಪ್ರೀಃಲ್‌-2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ) 


] ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ. 
ಕಂತು ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ) 


ಶ್ರೀಮಂತಗಡದ ಪ್ರವಾಸಿ: ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ 
ಕಂತು ಎಪ್ರೀಲ್‌-2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ) 

ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಸ್ಫೋರ್‌ ಕಮ್‌ ರೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ 
ಕಂತು ಎಪ್ರೀಲ್‌ 2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ) < 


0.73 


3.11 
282 
126 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು 
ಎಪ್ರಿಲ್‌ -2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ: 1.26 
0.73 
0.73 
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ತ್ತ] ೧! ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
[a 


3 ಸಕ ಹೀಲಿ . ನ ಕೆಸರು | 
5 ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ K ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಯೌ ಅನುದಾನ 
12 | 3 4 3 


ಸಹಾಯಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ 
105 | ಗದಗ ಗದಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಎಪ್ರಿಣಲ್‌-2020 ರಿಂದ 1.57 
ಸಪ್ಪಂಬರ್‌-2020 ರವರೆಗೆ) 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವ ಇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಸ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ 


106 | ಗದಗ ಗದಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಎಪ್ರಿಲ್‌ 2020 ರಿಂದ ಸಪ್ಪಂಬರ್‌- 0.83 
2020 ರವರೆಗೆ) 
ದಗ ದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ದಿ:- 01-10- 
107} ಗಗ ದ್‌ 2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 5.19 
ಗದಗ ಗದಗ ಸ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ದಿ:- 01-10- 
108; ಗ 2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 


j 
[25 ಗದಗ ಗದಗ 2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 4.19 
ದಗ ಗದಗ ಶ್ರೀಮಂತಗಡದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದಿ:- 01-10 
110} he 2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 4.72 
ದಗ ಸ್ರಿ ಸ್ಫೋರ್‌ ಕಮ್‌ ರೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ' 
111; Pon W 2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 2.62 
. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ 
412| ಗದಗ ಗದಗ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ದಿ:- 01-10-2020 ರಿಂದ 31-03-2021 4.30 
Providing and Installing 2mm thick transparent 
113| ಗದಗ “| ಗದಗ polycarbonate Sheet at court Hall dais, witness box and 115 
Accused box JMFC & Senior Civil Court Laxmeshwar in 
ಹರಿಪೂರ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ದಿ:- 01-10 
2020 ರಿಂದ 31-03-2021 ರವರೆಗೆ) 4.72 


115 | ಗದಗ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಸ್ಫೋರ್‌ ಕಮ್‌ ರೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಅತೀ 
ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಕ್ತಮಂದಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕ 
ಪೀಕೋಪಕೆರಣ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. 


119, ಗದಗ ಗದಗ 


ಗದಗೆ ಗದಗ ತಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡದ 

Wo Hl 

120 ' ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. . 1.53 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 


121| ಗದಗ | ಗದಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಟರನ್ಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ಒಡಗಿಸುವುದು (ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 361 
ಪಾರ್ಟಿಶನ್‌) ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದಗ ಗದಗ > ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವ 
[NAN Mf 
122 ಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 
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i; 


A 4 


ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಹಳೇ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ. 
4A 
123 ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕೆಲಸಗಳು 


ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ - ಬಣ್ಣ 
125 | ಗದಗ ಗದಗ ks K ಲ ಸಔ ks 
ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದುರಸ್ತಿ 
ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ ನಶ್ನರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಸುಣ್ಣ - 
126 ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ದ 


ದ ನರಗುಂದ ಕೋರ್ಟ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಮೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ-ವಿಭಘದ 
130| ಗದಗ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನೆಲಸಮತಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 
ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ. 


ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ 
ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋರಂ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್‌ 
ಜೋಡಿಸುವುದು. 


ನರಗುಂದ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಹೌಸದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಗ ನರಗುಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
| 134| ಗದಗ | | ಗದಗ | ಸರಗುಂದ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಹೌಸದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ. 


Er ನರಗುಂದ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಹೌಸದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಥಿ 


SE ST 


ನರಗುಂದ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಮಾ] ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಟೇಬಲ 
137 | ಗದಗ ಗದಗ 
ಹಾಗೂ ಕುರ್ಚಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನರಗುಂದ ಸರ್ಕಿಟ್‌ ಹೌಸಗೆ ಬೆಡ್‌, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌. ತೆಲೆದಿಂಬು ಹಾಗೂ 
138 | ಗದಗ ಗದಗ 
ಕರ್ಟನ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನರಗುಂದ ಲೋ. ಇ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಸರಗುಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಸಿ 
140 | ಗದಗ ಗದಗ ರೂಮ್‌ ಗೆ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನಟ್‌ ಶೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ . 
ಆ್ಯಂಟಿಜನ್‌ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನರಗುಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ 
ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟ 522 | 
ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು. 


124] ಗದಗ ಗದಗ ಸ 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 6 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ 
(ಎಮ್‌.ಡಬ್ಯ್ಯೂ7547) ಲಿಪ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 01-09-2019 
ರಿಂದ 31-03-2020 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 6 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ 
(ಎಮ್‌.ಡಬ್ಯ್ಯೂ7547) ಲಿಪ್ಪಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 01-04-2020 
ರಿಂದ 31-03-202 
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N 
§ 'ಜೆಯಾದ 
[3 | ವಿಭಾಗ ಅಿಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 6” | ರಿಡುಗ | 
pis] pa 


4° | ಅನುದಾನ 
1} 2 3 4 5 
ಗದೆಗ ಸ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 13, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ 
144 | ಗದಗ ಗದಗ (ಎಮ್‌. ಡಬ್ಬ್ಯೂ7546) ಲಿಪ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 01-1 0-2020 0.00 
೦ದ 30-09-2021 


ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಸ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0.79 
AT ಸಕ ರಲ ಜರ ನಾ ನ್‌ ರ ಸರ್ಪನ 975 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್‌ ಲೈಟಗಳ ದುರಸ್ತಿ, 
ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸು ಮುದು ಹಾಗೂ ಹವಾವಿ ಯಂತ ತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಹೆಚ್‌.ಟೆ. ಯಾರ್ಡ ನಿರ್ವಪಣೆ. 


151; ಗದಗ 9.00 


ದಗ ವಿಐಪಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಗೀಜರ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


| 152! ಗದಗ ಗದಗ 
- ಹೆಚ್‌.ಟಿ. ಯಾರ್ಡ ನಿರ್ವಹ 


0.00 


0.00 


ಇ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕಕ್ತಾಗಿ ಹೊಸ ಕೇಬಲ್ಲಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಳೇ 
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ಬ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪೆನಲ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


0.00 


154 ಗದಗ 


_ ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಣದಲಿಯ ರೇಕಾರ್ಡ ರೂಮಗೆ ವಿದ್ದುತ್‌ 
455 | ಗದಗ ಗದಗ KA Ne K _ id 0.00 
ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ದುರಸ್ತಿ - { 
ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳಪಡಿಸುವು 
Kon 
156 ಹಾಗೂ ಯುಪಿಎಸ್‌. ". ಬ್ರಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 0.00 
_ ಮುಂಡರಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ | 
11571 on ಗಚಗ 6:00 _ 


ವಿಭಾಗದ 'ಎದ್ಯುತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. : 


> ರೋಣ ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜನರೇಟರ್‌, 
158 | ಬಗ ಗದಗ 
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂ ತಣ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನರಗುಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಜನರೇಟರ್‌ 


ನಿರ್ವಹಣೆ. 


160 | ಗದಗ 
ರೋಣ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್‌, 


4 ಗದಗ 
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. 0.00 


ವರಗುಂದ 


ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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Elka ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 
ಗದಗ ಇದಗ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇಬಲ್‌ 
f ¥ 
163 ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
| ಮುಂಡರಗಿ ವಾಯಲಯ ಕಟಡಕ್ಷ ಹಳೇ ಕೇಬಲ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೂಸ 
164] ಗದಗ ಗದಗ Ra 
. ಕೇಬಲ ಅಳಪಡಿಸುವುದು 
8 ದ್‌; ಹ: w ಉಪ ಮೀ ವಿ 
165| non ಗದಗ ಶಿರಹಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ನಿವಹಣೆ. 


a ——— 
NS NN ET TN 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ರಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ 
ಗದಗ ಗದಗ 4.56 


ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ' 
ಕೆಲಸ 
[2 [en | 
> - ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ 
ಗದಗ ಗದಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ದಿವಾಣಿ ಸ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ICN [AAT] § 
5 ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಗದೆಗ ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ "ಸಿ" ಗ್ರೂಫ್‌ ನೌಕರರ, 
ವಸತಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 
ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್‌ ವಸ. 
ಗೃಹಗಳ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 5.24 
ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೊಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ "ಬಿ" ಗ್ರೂಪ್‌ ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ 


[ ಲೋ.ಇ. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು 
ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು 


ಒದಗಿಸುವುನು. ನ ನೀರು ಮುಖ Ae ದುರ ಹಾಗೂ 
ಕೆಲಸ 


ಗದಗ ಮಾಹಾಪಯೂಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್‌.ಜಿ.ಓ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 
' | ಮೇಲ್ಸಾವಣಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರು ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಶ್ಯಕ ರಿಪೇರಿ 


ಗದಗ ಲೋಕೋಪಯೊಗಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಅವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ. 


ಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ 
ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


ರೋಣ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರರ ಹಳೆಯ ವಸತಿಗ್ಯ ಹದ ಮೇಲ್ದಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ 


Page 84 of 83 


ಗ್‌ p 1] ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಬಿ ಸೀರ್ಷಿ್‌ ಹೆಸ 
sd ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಈ RE 
j 2 1 3 2 WM 4 5 } 
ni ಭಿ ರೋಣ ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಗ o 
13 pi ಇಂಜಿನೀಯರರ ಹೊಸ ವಸಕಿಗೃಹ ಪಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.09 
; ಭೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
44 | ಗದಗ ಗದಗ 'ಯರರೆ ಹಳೆಯ ವಸತಿಗೃಹ 01 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ 2.09 
ಗದಗ 4.19 
ರೋಣ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ 
ಸರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ 02 ವಸತಿಗೃಹ ವಾರ್ಷಿ 0 
ಸದಗ - ನ್‌ 5 
ಹ ಯಷರ 05 ವಸತಿ ಹ ಪಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.80 
|8| rn | ಸ 
ಗ ಸಹ ರೋಣ ಸ ನಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 04 
19, ಗ 7 ಪಸತಿಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದುರಸ್ತಿ ವ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.00 
| ; "ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ . ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕೋರ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 
20 | ಗದಗ ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವ ಪಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸು ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ನಾಡುವುದು ಹಾಗೂ 1.04 
ಸೈರ್ಮಳಿಕರಣ ದುರಸ್ಥಿ, 
ಗದಗ ” ಮಾದರಿಯ ಮಾದರಿ ವಸ 3 ಗೃಹಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗ 3 ಬಣ್ಣ 1.56 
2.62 
| 2.08 
} 
24 ಗದಗ ಗದಗ 241 


ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ RE 


ಸಿ ಮಂದಿರದ ಮೇಸ್‌ಮನ್‌ ಹಾಗೂ ಚೌಕಿದಾರ ಪಸತಿ 
ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


p] 
| 
} 
[8] 
@ 
[31 
ql 
4 
30 
% 
l 


| ಘ್‌ 
3 
26 | ಗದಗ ಗದಗ ಸ್ಕಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು 2.61 
D) 


ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಹಾಗು 
್ಸ 


ಮುಂಡರಗಿ ಲೋ. ಇ. ಗೃಹದ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ "ಬಿ” "ಸಿ" "ಡಿ" 'ಇ' 
27 | ಗದಗ ಗದಗ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೇಲ್ಲಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ 4.72 
{ ಸ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸ. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸ್‌ಮನ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ . 
ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು & ಇತರೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. . 
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ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಿಪೂ ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 


ಇಂಜನೀ 'ಯರರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 


ಸತಿ ಗೃಹದ 


ವಸತಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ 0.53 


ತಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನೀಯರರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ವಾರ್ಷಿಕ 
"ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ. 


ಶಿರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜನೀಯರ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಗದಗ ° 419 
- ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ * 


lr ಸಾರ ನಾ ನಾ 
ಗದಗ ಗದಗ ನರಗುಂದ ನ್ನಾ ್ವಿಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬ ಬಿಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗೇಟ 
f 1 
35 ಗದಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಇದಗ ಗದಗ ನರಗುಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ 
K ' ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಪರಗುಂದ ಸ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ .ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ .ಆವರಣದ 
37 | ಗದಗ ಗದಗ ಸ್ನಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು 


4.58 


ಸೈರ್ಮಲೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ನರಗುಂದ ಲೋ.ಇ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ. ವಸತಿ 
ಸುತಲೂ ಪೇವರ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಸೋಣ ಸ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಭುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಲ 


1.03 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 
ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಗದಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿಯ "ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ 

ಗೃಹಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂರ್ಕದ ಕೇಬಲ್‌ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಗೀಜರ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದುರಸ್ತಿ. 
ನರಗುಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ 
ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ರೋಣದಲ್ಲಿಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗೃಹಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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TT ಬಡುಗಡೆಯಾದೆ 
1 


| ವಿಭಾಗ ಅನುದಾನ 
5 
158 
0.52 
1.05 
ಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌. 
ಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಧುತ್‌ ದುರಸ್ತಿ 2.10 
ಎಭಾಗದ ಒಟ್ಟು : 129.29 
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pad 
ಎಲ್‌.ಎಸ್ಯೆ-1073(1159) ಆ ಕೈ ಉತ್ತರ 2018-19 ನೇ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಪಿ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಗು 
ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.62792) 


5 [ನಾಜ್‌ ನಂ. (ವಂ.38066) 3 


1 ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ /ಪಕ್ಕಾ 11.50 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವಂ.54509) 


ಹಾಪೇರ' ತಾಲೂ ಬಾರ 'ತಾಂಡಾ'ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಪ H.50 
ಗಟಾರ ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.54541) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ /ಪಕ್ವಾ 11.50 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.53731) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೋಗಲ್‌-ಹೂಂಬರಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಗುಡ್ಡದ 
ಪ್ರಾಚ್‌ಸವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.62789) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ವರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹರಿಜಸ ಮನೆಯಿಂದ ಕೌರದ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಟಾರ 
ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(ನಂ.63866) 


ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.62905) 


ಪ್ಯಾಔಜ್‌ ನ ನಂ373) 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 18.40 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.53090) 


21.28 | 


ಹು 


| 3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಸ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 17.83 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.54974) 


ಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
. (ಪಂ.55095) 


ಮಂಜೂರಾ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ನರೇಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.62762) 


140.21 


ಪ್ಚಾಕೀಜ್‌ ನಂ.1 (ನಂ.57898) 5 ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು | 


p ರಾದ 
ಮೊತ್ತ 

_ 
9,75 
8.05 
8.86 
8.05 
9.20 
8.05 


Kl] 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53200) 


"ರಿ" ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾದುರಾಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿ 


ಕಾ K3 


ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53201) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬಿನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53204) 1 


I NN 
್ತೆ ೇಚೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಪುದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53202) | 


ಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ರಸ್ಯೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53331) 


ನ ತಾಲೂಕಿನ, ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 

ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53327) 

ನ್ನೊರ`ತಾಲೊಕಿನ, `ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53332) 


ಫೇಚೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ರಸ್ಯೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53203) 


ಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಳಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ೬ 


ಜಃ 


ಗಟಾರ! ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.55767) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


23 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 23.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.55804) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಣಿ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಈ ೦.62986) 


3 ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ' ಜಾತಿಯ 10.00 
ಏ್ರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ೦.63002) 
ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ 8.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.62787) 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಫ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.62790) 
6 ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಃ 10.00 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ 0.63188) 


RE cei ನಂ.3 (ನಂ.37176) 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಘ 


ಹಾವ ಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮುಗದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಸಿ 
ge ಮಾಸ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನೆ (ಹರಿಜನ) ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಮಲ್ಲಪ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೇಣವ್ವ' ಕಾಳೆ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಸುಮಾರು 210 ಮಿಲ) (ಹಂ. 53401) | 


17.25 


2 ಹಾಲೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 
ಮುಖ್ಯ ಸಯಿಂದ ಹೊಳಲಮ್ಮ ಕಚ ಗ್ಟೇರ ಮಷಸುಂದ ಗರಗೆವ ಹರಿಜನ ಮನೆಯೆ ವರೆಗೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕನ ಹೊಸಮನ್ನಂಗಿ` ಗ್ರಾಮದ'ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಕನ 
ಮತಾಯಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗಿರಣಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ನೆಬಸಪ್ಪ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಮ್ಮ 
ಹಾದರಗೇರಿಯವರ ಜಾಗೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸುಮಾರು 
150 ಮೀ) (ನಂ.62443) f 


ನ ನಕ್ನಹ ಸವನಾರ ತಮನ ತ್‌್‌ ವಾರ ಸ ನರಾನಡ್‌ ವವು 
ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹೇಶ ಹರಿಜನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲ) (ನಂ.62444) 


ಹಾರಕ `ಪಕ್ಲಯ ಸವಣೂರು ತಮಾ ಜೇವಿನಷ್ಥ್‌ 'ಗ್ರಾಪದ ಎಸ್‌ಸಿ ಇಾಕೊನಿಯ 
ಮಂಜುಳಾ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಲೆಪ್ಪ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ ಲಮಾಣಿಯವರ 
ಜಾಗೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.62442) 


ವೇರಿ ಷತಮ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾ: 
೦ಕ್ರೀಟ ರಸ್ಟೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.69115) 
ಸ್‌ ನತರ ನಾರ ಸಾವರ ಪ್‌ 
ಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.68744) 


ಯೆ"ಹಾಷೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೀತದ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.69040) 


ವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಗಚ್ಛ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ; 
ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.68684) 


ನಗಳ "ತಾಲೂಕ `ಅಕ್ಥಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68786) ' ' 


ವೌನ್‌ಇಕ್ಷ ಹೌನಗ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಷಿಣಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ವುಂ.69162) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69054) 


10 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68789) 


ತಾಲೂಕಿಸೆ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
. (ಪಂ.68791) 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.68783) 


ಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ'ಗೊಂದ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ 
(ಸಂ.68665) 


14 ಹಾಬೀರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕರವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69165) ' 


ಛ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಂ.69/67) 


18 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಪಾನಗ್ತ ತಾಲೂಕಿನ `'ಉಪ್ಪಣಸಿ'ಗ್ರಾವದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69168) 


7 ು ಹಾನ್ಸ್‌ ತಾರೂನ ನಷ್ನನಷ್ನಾ'ಗ್ರಾಪಾರ ಪಾಶಷ್ನ ನ 
; ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ.69169) 


20 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ `ಕಾಲೋನಯೌಸೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69074) 
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17.50 


ಹಸಗ ತಾನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.69170) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ 
) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68660) 


] `ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾ 
(ನಂ.68696) 


ಹಾನಗಲ್ಲ , ತೌಲಾಕಿನ ಅವಲಗೇರಿಕೂಪ್ಪ 


ಹಾನಗನ್ನ ನಮನ ಸಾಗಕವಕ್ಳ ಗ್ರಾವರ್‌ 


ಫ ಕೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನೆಂ.69386) 

ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಡರ. 68564) 


ಹ್ಯಾಷ್‌ ನಾ ಹನಡಾಡ್‌ಾ ಕಾ ನಷನಾಗವ 
ಹಾಷೇರ""ಜಿಲ್ಲೆಯ, `೬ರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಕೀರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69320) 


ಹಾಪೇರಿಜಲ್ಲಯ, `ನರೌಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ .ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.69254) 


| ಶಯ [ಪ್ಯಾ ಜ್‌'ನಂ3 - (ಇನಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 76820)-2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 22.00 


ಹಾಪೇರಿ' ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68758) 
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ಹಾಪ್‌ `ಜಕ್ಷಯ. `೬ರೇತೆರೂರ 'ಪಲೂನ `ಮರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68563) 


ಜೆಲ್ಲೆಯ. ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಗೀ ಸ್‌ 
ಸೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68687) 


ಗ್ರಾಮದ ಪಠತಿ 


ಸ್ನ ಜಾತಿ: 
ಬಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ" ಡಮ್ಮಲ್ಳಿ' ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68623) 


7 
ಗಿಯ 
1 ಹಾವೇರಿ" `ಜಕ್ಷೆಯ.'`೬ಕಣರೂರ` `'ಪಮೂಗುಂಡಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69149) 
5 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ `ಇರೇಕರೂರ ಕಾಲೂ ಪಸ್ಟ್‌ "ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69308) 
ಗಿೀರಸಖ ಪಂ. 76918)-3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ದ್ದೆ ಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬಾಪುರ `ಗ್ರಾಷಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68595) 


ಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ `£ರೌೇಬೂದಿಹಾ 
ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68567) 


€ 


ವ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. 


ನು 


, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಮಾ 


ಛಃ ನ ಹಳ್ಳೊರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಂ.68947) 


ಕಿ 
( 


ಹಾವ್‌ ಪಕ್ಲಯ ನರರಾರ ಮಾನ್‌ ಸನ್ನ ಸಾದ 


ನೌಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಂ.68957) 


13 ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿವಾಳ ಗಾಮದ 
ಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನೆಂ9 - (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 76935)-3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 26.00 


15 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69552) 7 


20 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವರಹ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 


5 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69300) 


3 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇವೀರಾಪುರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69249) 


ಇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69545) 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ತಿದ್ದೇ 
ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 69366) 


ಫಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ. 1 - (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 76954)-2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು . 


ತೆಯ, ಹರೆತೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ..68313) 


ರೂರ ` ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೊರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಏರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68953) 


ರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68954) 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68401) 


ವೌಕಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. "ಹಾಡೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ. ಪಸ್ತೆಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ] 
ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.68402) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68403) " 


ಹಾಷೇರಿ' ಜಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಳಲಆನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ . ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.68404) 


ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು . ಮಂಜೂರಾದ ! 
ನ | 
3 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಃ ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 10.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾ ಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಾಡುವುದು. (ನಂ.68405) 
*ಜೆನ್ನೂರು `ತಾಲೂಕಿನ `ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ 18.00 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತಯಪರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68406) 

7 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 15,00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.68407) 

3 ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿಸ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ `ಜಾತಿಯವರ 10.00 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾ 10.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ' ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68409) 

10 ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, , ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 10.00 
ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಚಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68410) 

i ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 10.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68411) 

12 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಡದೋಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ $8.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸZೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.88412) (417.00 ಮೀ ಡೇಸ್‌) 

13 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣೀಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 15.00 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಪೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68413) 


ಹಾನನ ನಯ ನಾಷಾಪನ್ಮಾದ ಮಾನ್‌ ಪಾವರ ಸ್ವಾನ ಪನಕಷ್ನ ನಾನವರ 
MANES ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ನಂ.68414) 


ಜಾತಿಯವರ 
Me ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಡನ ಗ್ರಾಮದ ಪರತನ್ನ'ಹತಹಾವರ 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಷೇರ `` ಜಿಕ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ` ತಾಲೂಕಿನ ) 
ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68417) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ವೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68418) 


ರಾಣ ಲೂಕಿನೆ ಗಂಗಾಜಲ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68419) . 


ಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ ಕೂಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
(ಕೆಯಲ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68420) 


ಸರತನ್ನ `ನಾತವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68421) 


ಯ, ಪನ್ನಾರ ತಾಲೂ ನನಡಯಾಲ" ಗ್ರಾಡದ 
ಓೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ' ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68422) 115.00 ಮೀ ಡ್ರೇನ್‌ 


£ರ"ಜಿಫ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು" ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೂರ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68423) 


ಜೆಲ್ಲೆಯ, `ರಾಣೇಚಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುದರಿಹಾಳ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿಸೆ ಚಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68425) 169.00 ಡ್ರೇನ್‌ 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ವೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68426) 


ನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಎರೆಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68428) - 

ನಾರು ತಾಲೂ ವ್ಯಾಡಗ' ಮ್ಸ್‌ತದ ವ್ಯಾ್ರಿಯಕ್ಷ್‌ ಬರುವ 
ಹೊಸಹೂಲಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68429) 


ಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಷಾತ್ಸ್‌ಇಹವ 
ಸುಣಕಲಬಿದರಿ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68430) 


| ಕ ಸಂ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ . 
ಜ್‌ pa 
\ ಮೊತ್ತ 
| ಪ್‌! | 
31 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೇಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತೋತ್ತದ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 15.00 


ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ "ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.68431) 


377.49 


15.00 


2 ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ'ಎಸ್‌ಸಿ. `'ಓಣೆಯಲ್ಲಿ`ಂಕ್ರಾಡ್‌ 20.00 
[ರಸ್ತೆ (ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.73074) 


ಟಿ] 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿನೆಲೆ 'ಗ್ರಾಷುದ`ಎಸ್‌ಸಿ. £8ೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.72591) 


ಕರವರ ಸಹ SU CA To 
ಟಾರ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.70866)' 
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5 , ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 20.00 
ಕೆರಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

6 ವ ಛ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಗ್ರಾಮದ ಸೇವಾನಗರ ತಾಂಡಾದ 18.73 
-ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ವೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

5 7.00 

8 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 10.23 


| . ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.70207) 


2] 


€ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಸ (ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 10.00 
[ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68355) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತನೆಹಲ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 10.00 
ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಂ.68366) 


4 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಲಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ 9.24 
i ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68367) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಓಣಯಲ್ಲ 


ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.63370) 


ಪ್ರಯ್‌ಗ್ಗಾಂಷ ತಾಮ್ದೂಕನೆಇಡಷ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ81057) 
ಹಾಪೌಕ ಇಳೆಯ `ಣ್ಗಾಂಷ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಬಿಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68371) 

ಹಾನರ್‌ ಪಕ್ನಹ ನ್ನ ನಾನ ಸತ್ಯದ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ (ನಂ.68373) 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನ೦.68384) 


ಗಾನ `ಪನ್ಲಾಣ ಎಸ 


ಸು 


ಷನ `ಆಕಯ'ಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೊಕಿನ' ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68379) 


ಹಾಪೌೇಕ`ಜಕ್ಲಡ `3ಗ್ಗಾಂವ `ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಂ.68375) 


ಪಯ`ತನ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂ8ನ `ಹೋಸೂರ ಯತ್ನಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68381) 


ಕೆಯೆ`ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲಿ 
ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68376) 


೯೯ (ನಂ.68340) 
ಸಹ ಸನನಾರ್‌ ನಾನ್‌ ಸರನರಾಗ ಸಾವರ ಸ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68341) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
. ಪಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68344) 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.69852) 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68346). 

ಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎ 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68347) 

ನವ್‌ ಇನನಾರ ಮಾನ ಪಾಹಾನಾಕ ಸಾವರ ಸ 
.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68349) 


ಕ್ರಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಫೆಸರು ps ಮಂಜೂರಾದ ] 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂ ಎಸ್‌.ಸಿ. ದೀನ iG 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಸವಣೂರು `ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ"ಗ್ರಾಮದ 
-ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.68351) 


ಛ್ರಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಂ.80837) 
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ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


7 
i 
[e) 
[4 
q 
8 
py 
(4 


ಥು] ವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತೇತ್ರದ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 20.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸೆೇಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.79815) 


A 
1 ಹಾ ್ರೆ ನಿಲೂಕನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರದ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.79825) 
3 
1 


x ನನ ಹೂಸ ಮೇಲುರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸೆಗಬಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.79827) 


4 ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 10.00 

ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.79818) 

5 15.00 
ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ 15.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 

6 ಒಟ್ಟು 50.00 

| | 
ಧಾ 


| [| ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಮ್ಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6.50 
| ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.79594) 


ಹಾವಾರಿ`ಜ್‌ಹಾನಗ್ಲಾ ತಾಲೂ 'ಸನಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವಂ.79596) 


ಕಾಮಾನ್‌ ನಮಾ ವಾದ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಿನಕೂಪ್ಪ 
, (ಪ೦.79595) 


ಹಾನೆಗ್ಲು 'ತಾಲೂಕನ ವರ್ದಿ" ಗ್ರಾಮದ `ಪರತಿಷ್ಠ`ಜಾತಿ 
. (ಪೆ೦.79645) 


ಮಂಜೂರಾದ 


ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.79505) 


ಈ 
ಜು" 


ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಃ ನ್ಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಜ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


೦ಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.76543) 


ತಾಲೂಕಿನ, 'ಬೀಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿಮಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.77121) 


್ಸ [ಷಹ TT 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.81037) 
ಘನ ಪನಸಾದ ಸರ ಪಾ್ಠ 7 
ಷ್‌ 7ರರ 


3 
El ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಾಟಿಕೊಪ್ರೆ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 10.00 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.81055) 
5 ಹಾವೇರಿ ಜಲqಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನೆ೦.81051) 
6 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ' ಕಾಕೋನಿಯಿಂದ 12.50 


ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಟ ಜಾತಿಯ- ಕಾಲೋಸಿಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಪ೦.81632) 


ಎಬ್ಬಾ (5X7) 
್ಸು 


We ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಬಡಗಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇವಾಲಾಲಮರ 20.60 
ನೌ 


ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನೆಂ.79806) 


2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ-ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ `ಪತಿಷ್ಠ"ಜಾತಿಯ 25.00 
. |ೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನೆಂ.80836) 
] ವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 12.50 
. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.80838) 
57.50 
450.001 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


| 1 [ನಾಜ್‌ ನಂ.1 (ನಂ.5807) 2 ಕಾಮಗಾರಗಘ 


1 ವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾ ್‌ 5 17.25 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.53736) 


ww 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆದಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲಿ'ಕಾಂಕ್ರೀಡ್‌ ರಸ್ತೆ '/ಪ್ಕಾ 11.50 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.54548) 

3 ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ಶಿರಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 46.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.54134) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.2 (ನಂ.57832) 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.55775) 


'ಲೂಕಿನ ಶ್ವಾಡಗುಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಈ ew ಒ 
(ನಂ.55820) 


ನಾಮಗಾರೆಯೆ`ಸೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ 


ಜೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ೦.55924) 


ಲೂಕನ . ಯಳ್ಳೂರ ಪಾಟ 


ಣಾ ” Ha [x 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: (ನಂ. 55927) 
ಹಾನಗಲ್ಲ ` ತಾಲೂಕಿನ ಹಸನಾಬಾದಿ' ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.55929) 


| 7 [ನಾಜ್‌ ನಂ.2 (ನಂ.57904) 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ವೌನ ಜಮ `ರಾಷ್‌ಡನ್ನೂರ ಕಾಲೂಕಿನ' ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿತಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.53211) 


ನೌ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ.53351) 


ಜೆ 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಕ್ರ ರಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಇಂ. 53360) 


ಹು 


re 


ಶಿಷ್ಠ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣೇಬನ್ನೂರ X ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಕಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಸಡೆಯಲ್ಲಿ . ಶಸ್ಯೆೇಗಟಾ "ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 


ದ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದುಮ್ಮಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಗಟ್‌ ಸಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವಂ.56091) 


2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಂಕರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 17.25 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.56086) 
: 30.00 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಡಪೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೆ. ಓಃ "20.00 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ / ಪಕ್ಕಾ ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.62406) 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಕಾಲಕೂಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 10.00 


ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.62783) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ" ತಿಗ್ಗಾಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ' ಸ್ರಾವದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ುಲ್ರಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.62785) 


[¥: 
F] 
p 
[6] 
[24 
f 
$ 
% Ul 
[¢) 
x 9 
i 
wl 
y 
[3 
| ಠ 
y. 
(a 
p- 
(Gl 
@ 
'_ 
pel 
FA 
& 
[5] 
> 


ಗ್ರಾಮದ 35.00 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (೦.6910) 


ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ. 70609) 


. . ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಪೇಧಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ 
| [ತಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನ | 
| | 
| 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕನೆಕಾಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ರ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.69043) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರದ  ಕತ್ತೊರ ಗ್ರಾಮದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ.68657) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ 


ಲಯ ಹಾಷೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರೆದ ಕಾಟೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.69062) 


ಎ: ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.73686) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ. ನ ನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಬಗೂಂಡ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.73692) 


ಹಾವ `ಮಾನ ವ್ಥಾಡಗಿ ಮತ್ಸಡದ ಸಂಗೂರ ಗ್ರಷುದ 
೦ಕ್ರೀಟ ರಸ್ಯೇಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.73689) 


ರಿ`ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 


EN 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 


ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂ: 


ಪ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69077) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. `(ನಂ.69078) 

ಕ್ಲ `ಹಾನಗಾ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.68715) 


ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.69083) 
ಹಕ ಸಕ್‌ ಸನಗ್ಹಾ ಪಾಸ ಇರವಾಡ ಸಮದ 
ಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68793) 
ಪ್ರೌ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.68801) 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಷಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68785) 
ಫ ಪ್ಲ ಹಾನೆಗಲ್ಲ' ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68749) 
ಹಾನಗಲ್ಲ" ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69173) 


ತ್ರಸಂ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ 
[4 2 

A ಮೊತ್ತ , 

೫ | 

| pa | ಸ } 


6.00 


೨] 


12 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಪೇಕಲ್ಲಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ" ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ' ಪಂಗಡ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ.69204) 


ನು 


13 ಹಾವೀರಿ ಜಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಾಪೂರ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ" ಪಂಗಡ 10.50 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69084) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಂನ ಕೂಸನೂರ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68809) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪೂರ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69205) 


10 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಶರಥಕೊ: 
' |ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69085) 

77 

% 


ಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲದಿಂದ ಮಳಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಓಣೆ'ಗಾಷದ 
"ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69207) 


ಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69206) 


20 208.34 
ಖೆ 17.50 
1 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ 'ಗ್ರಾಮದ'ಪರಿಶಿಷ್ಠ್ಟ`ಪೆಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69127) 
2 ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 7] 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68969) 
ಖಯ . 7667-2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 16.00 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸಕಟ್ಟ' ಗ್ರಾಮದ 
ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68830) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರಜೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಸಗ್ರಾಪುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.68825) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.68942) 


ಇ) 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68937) 


ಖಗ ಪಾಕೀಜ್‌ ನೆಂ4 - (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 76184)-3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 25.50 
ಏಕಣರೂರ ಇಮಾನ್‌ ವರಷಪಾಟಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69283) 


ನ ಫಯ, ಹರೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.69841) 


ಹಡನ `ಜಕ್ಷಯ, `ಇಕಣೆರೊರ ತಾಲೂತನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69137): 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬಾ ನಮಾದಾಪುರ"`'ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.71655) 


ತಯ, ಹರಕಾಕಿರೂರ ಲೂನ ಕೋಡ ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68934) : 


ವ ಲ್ರೆಯೆ, `'ಹಿರೇತೆರೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಳ್ಳಾಪು 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68507) 


ಗಿಯೆಯಯ [ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ನಂ.8 - (ಇರಡೆರಿಟ್‌ ನಂ. 76676)-2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವ] ಹಿ ಕುಂಚೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68612) 


ಜಾ 


ಹಾವೇ `ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, `ಒರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.68305) 
ಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕೆ ಹೆ ಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.69650) 
ನ ತಯ ೬ರಣರೂರ ಲೂನ ಸಾಲ 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.69705) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.69803) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ೦.69655) 


(seve 0s) “MEmen ತಾನಿ 


owufko Ace 
eos ೪ ; ಬಲದ 


(s¢v89'08) “cme 
uses owmyfko soe yko spe 3000 Me Pಂಲಂಜಇ 
oconvorz Eeox owt ows veers cows ‘ope Ree 


"೦೮) "ಬಹಖ 
ey si Jo pe 
uses oemyuko ace yo ne 3000 ಊಂ ಔಲಬಇ | 
% 


000 oxopuor Eos od Benuog Seve 0೦% 


uses oeufo soe yo ode soos ಉಣ ಔಟ 
006 oconuos eos ox omEs cece own wR ಉದ 


iN 


seme omuko aoe yo ends 
Qeomuor Neon Hey 


(pcra9'0n) Een 
users oeuko soe yo soe 3000 ಉಂ ಭಲ 
00°0೦ osooyos Eeor pe Becyos seen 


(cera 0S) Een 
users oemyka 1 : ಉಲ ಔೆಳಂಜಇ 


00° 
(Zev89 00) “Ben 
users neko Fos yo ene ೨000 ಊಂ ಔಲಂಟ 
00°05 oxpmuom Eeon Ha oompq Levees ome “ಉಡಿ 


CX 


(89690) 'ಊ $೫೦ 4 8 
Roope oewvox Feor 75 ಅಂಊಉe Le ; 


(zzs69" 08) ‘wsuss Fo Fos 


08 ನಬೀ ಬೀಕಾಂ ಲಬ 17 
(99¢89°08) ‘uses Bo 0 ರಲ 

05°8 eox coy Reo Nene ೧೮n ಹ 9೭ 
(r689°28) “users Fo suo Brಂರಾಲಧe 

( EU NT ween ೮p ೫ ೭ 


W “ 
ud 
Pe 
ವೆ 
ಲ್ಲ 


ಐೀ೧ಲಣ೦ಂಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲಯ, € ನ್ಫೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ 


ಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಟೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಇ್ನರು`ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68442) 


ಇರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಚೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆ/ಗೆಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ು] ಪಕಶಿಷ್ಠ`ಪಾಗಡದನರ 
ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ .ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.68444) 


ಣೇಡನ್ನೂರು ಪಲೂಕನ `'ಚೌವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರು ಲೂನ `'ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗುಡ್ಡದಬೆ ಸೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಸೆಗೆ 
ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ೦.68447) 


ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.68448) 


ಹಾಸನ ಸಕ್ಟಹಾ ಕಾನನ ಪವ ವರ್‌ ಪತತ ವ್ಯಸನ ವಹನ 


ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.68449) 


ಫ್ಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
[6ಸ್ರಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. . (ಪಂ.68450) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕನ, ಶಂಕ್ರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 1ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.72928) 


್ಲ ವಾಡ್‌ ವನವನವ ಸಾವರ ಎವ 
/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.73075) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ 


ಜು 
ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.68356) 


ಸವಣೂರ ಮೂನ ನಾಹ್‌ರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ.68358) 
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68360) 
ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕು ಮ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನೆಂ.68361) 
ಲ್ರೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68362) 
ತಾಲೂಕಿನ ` ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68363) 
ನ ಕ್ಷಯ ಸಷನಾರು ಲೂನ `ಡಲಾರ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.68364) 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.81739) 
” 15470 


ಒಟು 1385.84 
| 
ಯಡಿ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು 

ಘಾನ `ನ ತಾನದಹಾತ್ದಾಪೂರನಾನ ಮಾಸಾ ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17 ರ ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.66609) (ಡ್ರೇನ್‌ ಕೆಲಸ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 9.14ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಪೌರ ಜದ ಹಾನಗಲ್‌ ರೂ ಹಾನಗನ್ದ-ವವ್ಮನಷ್ನ್‌ ಕ್‌ 
1.743ವರೆಗೆ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಹೇವರ್ಲ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.73081) 
150.60 ಮೀಟರ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ' 


5 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಂನ ಕರವಾಡಿ-ಕಲಗುಡ್ಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ 40.80 
"12.80 ರಿಂದ 2.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.68989) 
4 138.80 


zu 


[5 ಹಾವೇ `ಚಕ್ಲಹ `ನರಕಹೊರ ಲೂ ಇರಕೊಡತ'ಮಾಡ್ಡಾರ ಕ್ತ ನ್ಹಾಯಾ ನಿ್ನಾರ, 54.00 j 
ಕಚವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.860 ರಿಂದ 1148 ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 9.86 ರಿಂದ 14.713ರ ವರೆಗೆ (ನಂ.67723) 


H 7 ಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಹಳ್ಳೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 9.30 ರಿಂದ 54.00 


4 [ ೪ 


| 10.00ನಮತ್ತು 13.60 ರಿಂದ 1460ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 


8 ಲ್ಲೆ ಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ಕೀರೂರ ಮಡ್ಡೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 54.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.52 ರಿಂದ 139ರ ವರೆಗೆ 


9 ಹಾವೇರಿ ಜಿಳಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಬಿಸಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ] 47.1 
9.09ರ ವಧೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67730) 
SN NE LN 
10 ಹಾಬೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ - ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ 52.42 


ಫ್‌ ಳ್ಳ ರಸ್ತ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಮ್ಮಿಹಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 2.30 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ನಂ.67568) 


ತಿಗಾಂವ ತಾಲೂಕು 


il ₹ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬನೂರ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 | 
ರಸ್ತೆ (ನಂ.53186) j 
12 ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಿಗ್ಗಾಂಷೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಷೂರ - ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 4 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 98.00 
ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67235) 
\ 
5 ಹಾವೇರ "ಜೆಲ್ಲೆಯ `ಶಿಗ್ಗಾಂಪ`ತಾಲ್ಗೂತನ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ" ಠಂದ `ಮತ್ತಿಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ 180.64 


ಬಿಂದ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂಧ 3.69) (ನೆಂ.67268) 


ಪೇರಿ” ಜಲ್ಲೆ ಸವಣೂರ 'ತಾಲೂಕಿನ, ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.-4 ರಿಂದೆ ತಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 
ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ, ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.02ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67885) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳೆಸೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.67886) 


15} - ಒಟ್ಟು `ಹಾಪೇಕ`ನಧಾಗೆ 333 


1) Nabard Ltr No.NB (KROYSPDI/RIDF-05/2015-16/Dated: 24-03-2015 


Improvement to Road from Basarihalli cross to Koda Road via 
Somanahalli, Nulageri, Kalagonda Km 3.113 to 4.113 in Hirekerur taluka 
of Haveri District (1.No.50279) 


Total NABARD RIDF-XXI 
1) NABARD Letter No. NB. (KAROYSPD/3455/RIDF-06/ 2016-12 
Haveri Taluka 
Improvements to road ee to Devagiri from Km 0.00 to 6.00 in Haver 
taluka of Haveri District (1.No.61548) 


Hangal Taluka 
Improvements to Balambeed-Inamyellapur road from km 0.00 to 3.05 in 
Hangal taluka of Haveri District (1.No.61592) 


Hirekerur Taluka 


Improvements to road from " Koda Anaji Road " Km 22.60 to 23.60 in 


Hirekerur taluka of Haveri District ({.No.61546) 


Ranebennur Taluka” 

Improvements to Medleri - Malanayakanahalli road from km 5.85 to 9.00 
in Ranebennur taluka of Haveri District (1.No.61587) 

Improvements to Mudenur -Airani road from km 19.40 to 20.60. in 
Ranebennur taluka of Haveri ರಿಸ - No.61586) 


Total RIDF-XXII 


1) NABARD Letter No. NB. (KAROYSPD/2989/RIDF-06/ 2017-18 
Improvements to road from Nissmeshwar Temple to Shri. 
Malemalleshwar Temple Road from Km 0.00 to 3.50 in Hangal 
Taluka of Haveri District (1. No. 48964) 

[improvements to road from Hirekerur-Koda (Via Abalar) in 
Hirekerur Taluka of Haveri District (1.No.37269) 
Total 
DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 
1) Nabard Ltr No.NB (KamatakaySPD/5020/RIDF-42/2014-15/Dated: 24-03-2015 


Haveri Taluka 


Construction of Brdige at Km 2.95 on Marol-Belavigi in Haveri Taluka of 
Haveri District. ({.No.37270) 


1 2 3 


Construction of Brdige at Km 1.90 on Baichavalli to Negavanagiroad in 


Hangal Taluka of Haveri District. (1.No.37267) 


3 Construction of brdige at Kim 18.00 Koda-Anajiroad in Hirekerur Taluka of 
Haveri District. (1.No.36913) 


kd 
kd 
Ki 
3 fp 
kA 
3 [Hirckerur Toinka SS 


Rauebennur Tatuka 


Construction of brdige @ Km 3.20 on Medleri Cross to Hirebidan road inj 
Ranebennur Taluka of Haven District. ({No.37291) 
Construction of brdige (@ Kim 1.60 on Devaragudda Corss, Bagalkote- 
Biligiriranganbetta Road SH-57 to Yellapur Village road in Rancbennur 
Taluka of Haveri District. (1.No.37292) 


| 5) |Byadsi Taluka 


Construction of brdige @ Km 3.40 on Kadaramandalagi-Belakeri road in 
Byadgi Taluka of Haveri District. ({1.No.37298) 


7 Construction of brdige @ Km 19.60 on Byadgi-Tilavalli road in Byadgi 
Taluka of Haveri District. (1No.48409} 


| [Shigeaon Taluka ಗ್‌ 


Hi#Hs 190.00 - 


| 8 Construction of Briadge @ Km 16900 on Karwar-likal SH-06 Road in ka 

Shigeaon taluk of Haveri District {1.No.37271) 8 

Construction of Briadge @ Km 6.00 on Hungunda Cross on Padubidari 2 

Chikkalagudda Road to Karwar llkal Road in Shiggaon taluk of Haveri @ 
District (1.No.37275) 

pe 

# 

Ed 

Es 

3 

$ 

| - Total NABARD RiDF-XX g 

} E:3 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 
{1 Nabard Ltr No.NB (KROYSPD/RIDF-05/2015-16/Dated: 24-03-2015 

2) G 0 No. PWD-173/RDE/201S/Bengaluru/ Dated: 29-12-2015. | | 

Haveri Taluka |] 

Construction of Bridge on Galaganath-Havanur Road @ Km 1.30 in 

Haveri taluka of Haven District, ({.No.50398) 


Construction of Brigdge on Devagiri - Sangoor oad at Km 3.20 & 
Improvements road from Km 0.00 to 3.00 in Haveri taluka of Haveri 
District. (No.52105) ; 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ: 


Haneal Taluka - 
Construction of Brdige at Km 11.60 on Kusnur-Bidaragaddi Road via 
Basapur Chikkhuilal in Hangal Taluka of Haveri District. (1.No.50510) 


#444 | 100.00 HHH 1] 


Ranebennur Taluka 

Construction of Bridge at Km 134.25 on Birur-Sammasagi SH-76 in 
Ranebennur taluka of Haveri District. ({.No.52295} 

Construction of Bridge at Km 12.70 on Medleri-Malanayakanahalli road 
Via Yekalasapura in Rancbennur taluka of Haveri District. (1.No.52296) 


‘Total NABARD RIDF-XXl ” 


? 1) Nabard Ltr No.NB (KRO)YSPD/RIDF- 
DIVISION : HAVER 


Savanur Taluka 
Construction of Bridge on NH4 to Shishuvinahal road via Savoor, 
Chikkabudiyal, Teggihalli, Gundur, Mantrodi ,Jekkinakatti, Karadagi Choudal 


at Km 0 _ in Sayan aluka of Haver Dist No,64920 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಫಾ 
ರಾಣಬನೂರು ತಾಲೂಕು 


ರಾಣಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್‌ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುವು. (ನಂ.66459) 


RHR HHH 75.00 - 


HHH | 150,00 I 


| 
ES 
es 
ನ 
Sa 


ಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪ್ಹೂಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಫೇಸ್‌-2 ಕಿ.ಮೀ.235.50 ರಿಂದ 236.20 ಹಾಗೂ 237.25 ರಿಂದ 240.00 ರವರೆಗೆ 
“(ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ನಂ.49713) 


ಇ`ಅಗ್ಗಾಂದ ಮ ನಂ 
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67431) 


ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ 


{ ps / 
ಹೊತ | 
| 13” 3 
4 ಹಾವೇರಿ" ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂೋನ `ನೆಷೆಲಗಾಂಡ್‌ ಬನವಾಸಿ ರ್ಸ್‌ ಸುಧಾರಣ್‌ ಹಲಗಾರ 6380 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಕಿಮೀ 88.311 ರಿಂದ 8900ರವರೆಗೆ (ಪಂ.67430) 
5 ಫ 2 478.00 
163.60 ರಿಂದ 189.86ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಢದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.23900) 
ಕಾ.ಸಂ.3914/ 05-03-4 : 12 ತಿಂಗಳು 
ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ. ಶಿಗ್ಗಾರಿವೆ. ತಾಲೂಕಿನೆ, ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಷೆನಂರರ 3ರ ನಂದೆ 2000 
168.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ಸಂ.65044) 
7 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.137 280.00 
ಕಿಮೀ 86.111 ರಿಂದ 87.15 ಮತ್ತು 91.270 ರಿಂದ 91.510 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 90.33 ರಿಂದ 91.240 ರಲ್ಲಿ (ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ) ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41857) | 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ 6ರ ಮೀ 50.00 


170.99 ರಿಂದ 172.09ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41853) 


ಒಟ್ಟು 978.00 


ELAS CSCS ELIE REE 
ME 2 ಹಾಷೇರಿ`ವಭಾಗ 23733 
REESE TEES SEE; 


MEE ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ 
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟದಯಲ್ಲಾಪೂರದಿಂದ ಮಾಸೂರ-ಗುತ್ತಲ ಸಃ ಸ್ಪ 250.00 
ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂಡ 500 ಹಾಗೂ 0.50 ರಿಂದ 14.00ರ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
(ಪಂ.41578) : 1.23 ಕಡಿಮೆ 
2 ರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಛ-ಕೋಣನತಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 600 ರವರೆ 300.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಷಂ.41620) ; 1.09 ಕಡಿಮೆ 
ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 200 ರ ವರೆಗೆ 200.00 
ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.41055) : 8.04 ಕಡಿಮೆ 
1ನ ಪರನ ಹಾಗ್‌ವಾಷಾಕ ಕ 3 cea To 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.41619) 
3 ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕೇತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ- 3ರರಿ.0ರ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು (ಕಬ್ಬೂರ 
| ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 600 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
| (ನಂ.40801) : 8.29 ಕಡಿಮೆ i 
[3 ಸ3ರ6ರ 
1 
7 ಹಾವೇ `ಹೊಸರಿತ್‌ಹೊಮ್ಮಸಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 37506 


ಮಾಡುವದು. (ಪಂ.6300) 


ಸಿತ್ರದ ಎಕ್ಕು: ೂಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾವನೂ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ.68301) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಫ 


ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು (ನಂ.68301) 
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ಕಸಂ. ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ 


_ 
1 2 3 \ 
/ \ 
54 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬರುವ ರಾಣಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ . 200.00 
13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. "(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ಸಂ.66461) 
೨೨ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿಣೆ ರಾ: 1000.00 
| ಜೋದಿಸರಹರಳ, ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 180 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಕಲಸದ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 10.10) (ನಂ.77787) 
್ಲ ಘಃ ನದ 300.55 
ಆವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮೇಲ್‌ ಸೇತುಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡುವುದು. 
100.00 
55 ್ಗ ಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ 'ಗ್ರಾಮದೆ ಡೆಂಕನೆಮರಡಿ' ಗ್ರಾಮದ 100.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಅ ಕಚಿತಿಜವಜಟಣ, ಕಚಿತಿಜಢಿ, ಉಡಿಟಟ ತಿಂಡಿ ೬ ಖಣಜಧಿ) 
ನಲೂಕನ- ಹಳೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಂ.4ರ ರಾಣೀಬನ್ನೂರು 2000.00 


00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. | 
Fey 
Ny 


ಕಷ್‌ಷಾರಾವಾಗಾಡನಪಾರಮಾಡನಗ 3 
ಕಿ.ಮೀ. 300 ರಿಂದ 750ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ7122) ಎ.ಪಿ.ಟಿ-52.08, 
.ಪಿ-7.91 ಕಡಿಮೆ, 6 ತಿಂಗಳು , ಕಾ.ಸಂ.2864/24-10-201 


ಗ್‌ 


ಲ್ಲಿಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, 


- 52.08 


p 5 


KT [eT 
ಹಾ 3 
ಪರೆಗೆ (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ಶಂ೦ದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.58220) 


62 ಲ್ಲ ನ, ಸೊಡಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ 63.00 
ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.58217) 
63 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿಇಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ.ಮಠಕ್ವ ಸಂಪರ್ಕ 490.00 _ 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.59794) ‘ | 
64 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 300.00 


ಪ್ಹಾಯಾ ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೀಪುರ, ಹೆಡಿಗ್ಲೊ೦ಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.00 ರಿಂದ 21.20 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿ೦ದ 190ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67811) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಬ್ಲಾಡಗಿ ತಾಲೂಕನ, ಬ್ಭಾಡಗಿ-ಛತ್ರ 200.00 


ಹೆ © 3 po] 
[ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಣ್ಕುಗಟಾರ ನಿ 
Kನ0.688i5) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ 'ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನೃತ್ತಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
100 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವು 


(ಸಂ.67367) - (ಸಂ.68816) 


&ಿ 


p 


ಹಾನೇರಿ”ಜಿಲ್ಲೆಯೆ. "ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂ8ನೆ ಕಿಡೇನೊರೆ - ರಾಮೆಗೊಂಡೆನಪಳ್ಳಿ - ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ಪ 
ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ "ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 
2.30ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.66387) 


ನೆ 


ಮಂಜೂರಾದ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 
11.40 ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 140 ಮತ್ತು 
11.40 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056) 


ಹಾಬೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂ: 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 21.40ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78963) 


ಹಾನರ್‌ ನನ್ನಹ್‌ ಅನ್ನಾ ತಮಾ 'ದಷ್ಟಾಹ ಪದ್ಧ 3 ನರರ ಪತಾಕ 


ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 280ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಕಡಳ್ಳಿ -ಬನ್ನೂರು 300.00 
ಜ್ಯ ರಿ -23ನ್ನು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಂಡಿಗೇರಿ- 
ಬೆಳವಲಕೊಪ್ಪ -ಸುರಪಗಟ್ಟಿ -ಕಬನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ, 10.700 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41848) | 
ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 1 ಕೂಡು 75.00 
ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
66761) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ತಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 2.00 ಠಿಂದೆ 4.00ರ 75.00 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67426) 4 
[ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಭದ್ರಾಪು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಲಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 150.00 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67756) 


ಒಟ್ಟು 1020.00 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ-83 ಮತೆಕ್ಷೀತ್ರದ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ - ಸವಣೂರು ರೇಲ್ವೇ 5.00 
ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ.10.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡವುದು. 
(ನ೦.42174)(ನಂ.67883) 


ರಿ - 84 ಮತಕ್ಷತ್ರದ 


ಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ-83 ಮತಕ್ಷೀತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ. 04 
ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 832 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸಪೂರ: ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. 
ಗುಂಡೂರು, ಮಂತ್ರೋಡಿ, ಕಾರಡಗಿ ಮತ್ತು - ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ 
'ಮಾಡುವುದು.(ನಂ.67325) 


ಸ್ತಿ ಯಿಂದ ಹೂಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕ.ಮೀ 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67884) 


[4 wu 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) (ನಂ.82146) 


“ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ 


ಮಾಡುವುದು. (ಸ೦.82147) 
ಒಟ್ಟು 885.00 


| 8 ಟ್ಟು ಹಾಷೇಕ`'ವಜಭಾಗ ° 20588.03 


SITE ಜತ್ತಾ ಮುಪ್ಯ'ರಕ್ತ ನವೀಕರಣ 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಗಾರ ವ್ಯಾ ನನಷ್ಟ ಸ್ತ ಕಿರ್ಮೀ 5.60 ರಿಂದ 9.50ವರೆಗ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 5.60 ರಿಂದ 9.07ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.67465) 


ತಗಾಕಷ ಮಹ 

ಹಾವೇರಿ ಜಕ್ಲಯ `3ಗ್ನಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ `ತಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರ 
120 ರಿಂದ 3.25ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ (ಶಿಗ್ಗಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41869) 


್ಲಾ ಬಿ 0.00 ದಿಂದ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.42105) : 11.60 -ಕಡಿಮೆ 
ಫ 
; ಮಾಚುವುದು. (ನಂ.66174) 


| 5 ಟ್ಟು ಹಾಷೇರಿ ವಿಭಾಗ 46536 | 
p] 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಕ್ಷೆ ಹಾನೆಗೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಳೆವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯೌರ್‌ ಕಾಲುವಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 120.00 


bel 


ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.44078) : ಕಾ.ಸಂ.5261/ 01-01-16 ; 9 ತಿಂಗಳು 


ಪಾಷ ಇಕ್ಸ ಪಾನ್‌ ನಾ ಸರ್ಗ್‌ [EE 


ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49712) 


| 


ಪಾಪೇನ `ನತ್ಕ್‌ಹಾನಗ್ಲಾ ಪಮ ಸಾಗರ ನತ್ಳ-ಇನವಟ್ಟ ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 50ರ 
|ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ72683) | 


ದಿ ಹಾನಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 
ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ 


ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ72684) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


> 
ಇಗ 


, ಸೇಬೌ 
ಐರಣಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.05ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.70288) 


ಫ್ಲೌಯ.`ಕಾಗಿನೆಕ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವೆ ಹಾಗೂ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ. 
ಕಲ್ಮಾಣದಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕವಾಸರ' ಅರಮನೆ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ 
ಬಕಾಸುರನ ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಿರುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58440) 


ಒಟ್ಟು 350.00 


[= 


1000.06 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು. 


73 
ಲೇ 


ಸಂಕ: 


ಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು 
ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.15744) 


. 100.05 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಿರಿತ್ಣಣಾ' ಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ 700.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.497 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಿ ಪದವಿವೊರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ], 5000 
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.!4964) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಹೆ 


ರಾಣ ಮಾಡುವುದು, (ನಂ.55717) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಚ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮಾಡುದುದು. (ಡ೦.63385) 


ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಮಾಡುವುದು. (ನೆಂ.40425) 


; ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿನೀಯರ್‌ "ಸಿವಿ `'ಜಡ್ಡ 'ಮತ್ತು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


3] ಸ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ Y 
ಹೊಸೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
. 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್‌ 
ರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
48005 
1300.00 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿನ 


ಒದಗಿಸುವುದು. (ನಂ.13585) 


| DD [ಜಬ ್ಲಾರು ತಾಲೂಕು 
1 ಲಯ, ರಾಣೀಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ 
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ,18494) 


2) ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು 


ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.65001) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜಿಲ್ಲೆಯ, ದಕ 
ರ್ವಾಹಕ ಇಚೆಜನೀಯರವರ ಪಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.62439) 


್ಸಿಯಾಲಯ ಸಂಕೀ ರ್ಣದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (2ನಂ.) (ನಂ. 51798). 


3 
Fy ರ 


~~ 09 


ಹಾನ್‌ ಸಹ ಇರಕಣರೂರ ನ್‌ ಸಾಹಾ ಇಕಾ 
ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ. 37317) 


200.00 


1600.40 


- 

| 2೬ 

ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಯೆ-1073(1159) ಆ ಕೈ ಉತ್ತರ 2019-20 ನೇ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ. 


ಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಪಾಷೇರಿ` ತಾಲೂಕಿನ, ಯೆಲಗಷ್ಣ ಗಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಇಲೊನೆಗೌ ಕಂ 30.00 
ರಸ್ಟೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.1014060 


ನರ `ತಾಲೂಕನ `ಫೋಫೊರ'ಸ್ರಾಮಡ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಕೋ 
ಮಾಡುವದು. 


6 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವನಗರ (ಗುತ್ತಲ ತಾಂಡಾ) ಎಸ್‌.ಸಿ. 25.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೀಟ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಂ.100140) 


೬ 
ತಾಂಡಾ) ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ! 


(ಪಂ.100195) 


7 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ಠಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ನತ್ರದ ರಾಜೀವನಗರ (ತಿಮ್ಮಾಪೂರ 25.00 
3 


ವಾವ್‌ ನಾನವಾದರ್‌ 7883 
N 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಶರಥೆಕೊಪ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟಸಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರ 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಂ.100339) 


ಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳಥಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100340) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಗಾರ ಗ್ರಾಮರಕ್ತ ಬಂಕಾಪೂರ-ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮವ್ವ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸಂ.100341) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[ko] 


3 
ಸಂ. 
Es 
2 
3 


Ws ಇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ,` ಹಿರೇಕೆರೂರ `ತಾಲೂಕಿನ' ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 


p 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಷೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯ, 'ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಹ ಕನಕಾ ಪಮಾಣ ಸವತ್ತಾರ ಸದ ಪಾಕ್ನ ಪದಾ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನನ ಹ್‌ ಇಕಾ ಪವಮಾನ ಸಗ ಸ್ರಾವದ ಪಾಕ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 


ಹನನ ಹ ಇರರಾರ ಪನ್ನ ಪಾವ್‌ ಪಡ ಎನಹರ 
ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93997) 


pr 


( 


ಹಾನ್‌ ಕಕ್ಲಡ'2ರಡರೂರ ಪಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇರಾನಿ `ಪ್ರೌರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93937) 


ಹಾಷೇರಿ” ಜೆಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.92239) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಿರೇಕರೂರ ಪಬಟ್ಧಣದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರೂರ ಪೆಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ ಬಡಾವಣ 11ನೀ ವಾರ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಬ್ದಣದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ 
ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇ ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.94556) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಬಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100186) 
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ಮರಮಾರಾವ ಇತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5 
100.00 


25.00 


8.00 
40.00 


20.00 


kl ಈ] 3 ಬ್ಯಾ್ಞಭ ರ್ಯ ಸರಗ ಗ. | 
pg ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 4° ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತೆ | 
| ೫ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100109) 


ಆರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ನಿಲೋನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.100387) 


3ಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
(ನಂ.85685)82 ಮೀ ರಸ್ತೆ, 146 ಡ್ರೇನ್‌ - ಸಿಡಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಜೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ರಾಣೇಜೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆದ್ದಾಪತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.99817) 


ko 


ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ಟೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.99818) 


ರ ತಾರೂಕ ಜನ್ನಾಪರ ಗಾಮದ 


ಡ 


ಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.99819) 


7 1ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 15.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌/ಗಟಾರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.99820) { 


1 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತಿಗ್ಗಾಂವ `ಪಾಲೂಕಿನ, ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 7.40 | 
ಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) £ನಂ.100825) 


p 
tex 
€ 


kx 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲ 7.50 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99840) - } 


| 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂತಿನ ಸುರ 
ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99843) 


ಸಷ ಕಾ ಪಾನ ನರವನ್ನರ ಗಾನದ ಪರಶಷ್ಠ ಹಾಯ 


ಕಾ Nn [5 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣಿಗಟ್ಟ 
ಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಸ೦.99845) 


ಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ ಬಸಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99848) 
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_ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


kK 


10.00 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಳಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99854) 
ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದಿನಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ೬ 
kd n ಣಾ [a3 w ಬ 
ರ್ಮಾಣ (ನಂ.99855) 


ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ 
ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.100229) 


ಹಾವೌರ ಜಲ್ಲೆಯ `3ಗ್ಗಾಂವ' ಮತ್ಷತ್ರ-83 ಸವಣೂರು `ತಾಲೂಕನ `ಚೌಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ವ ko] 


ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99825) 


EE 
44 | 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋದಿ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.107650) 


ನವನ ನನಾ ಸವನ ನ್‌ ಇರಾ ಇಂ್ರನರ್ಸಗವಾರ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108848) 


ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. 

ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108792) 
ಹಾವೇರಿ ಕಾಲೂಕನ ಬಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108793) 


ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108794) 
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ಲೂಕಿನ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರ/ಗಟಾರ 
; ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109261) 


ನ ಜೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರ 
ನಿಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಪಂ.109077) 


ತಾಲೂಕಿವ ೇವಿಗಿರಿ-ಯಲ್ರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109304) 


ಜಿಲ್ಲಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಾವೇರಿ ೧. 
ರಸ್ತೆ 1 ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಲ್ಲುರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ( 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.110355) 


ಹಾನ್‌ಕ ಮಾನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನರವಾರ ನಮಾ ಸಾರ ಸಂಘಡ 
ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.109491) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ'` ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆಗೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109256) 


ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಎರ.ಎ. 
ಓಣಿಗೆ/ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಪ 


ಸ್‌.) (ವಂ.108791) 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ಶಾಲೂಕಿನ, ಕಬ್ಬೂರ 


ಮು 
ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಕೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ/ ಪಕ್ಕಾ 


ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಪ್ತ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ 
ನೆಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 
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ಧರ್ಮಾ ಕಾಲುವೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಪದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ರ ಹುಲಮನಿ' ಮನೆಯಿಂದ 
pei _ pe Kk 


ಬ 


ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣವ್ವ ಪರಸಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 


ಕೇಜ್‌ ನಂ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ನಂ.110564)} 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ 
ಮನೆಯಿಂದ ತೇಜಪ್ಪ 'ಲಮಾಣಿಯವರ ಮನೆಗೆ & ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ಟೆ 
|ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 
ಹಾಷೇರ ಜಿಲ್ಲ ಹನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಸ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ 


ಭಾಗದ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಗಿರಿಸಾಗರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಗುಂಡೂರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ (ನಂ. 


್ರೌ: "ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜವ್ವ ಹನುಮಂಪ್ರ 
ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಅಂಬಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಲ್ಲಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾ 
ಹ ಲು Ka ke 


ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 


ಥ ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಂತಿಹೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಟೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 


ನ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ರ ಅಂಗಡಿ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೂಕಪ್ಪ ಕುಮ್ಮೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 
್ರೌ 3] ಕನ ಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಂದ ಬಸವರಾಜ 
ಭೋವಿಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 

ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕಾಲೂಕಿನೆ ಹೆರನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಮವ್ಪನ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪ 
ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. | 

: 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.114210) 

:ಲ್ರೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಾಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 
ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗಪ್ರ್ತ ಲಮಾಣಿ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾವೇರಿ" ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳ ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ 
ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಸನೂರ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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3 ಷಾಕ್‌ ಹ ಸ 
ಸಂ. 2 
; 5 
14 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ರೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಳೇಶ್ವರ ಗಾಷುದ ಮಂಜಪದ್ನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಮನೆಯಿಂದ 
RNS 


17 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ 


ಉಗ್ಗನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾತ ನಾಮದೇವ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಕೊಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ.) (ವಂ.108325) 


ES 
ಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108829) 


ಹರಿಜನ ಮನಯಿಂದ 
ರ್ದಾಣ fh ಸಿ) (ಸಂ108832) 


pe 
0.0 


ಬಿದರಕೊಪ್ಪ ರಿಂದ 125. 2) ಎಕ್ಕುಂಬ- 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾ.ಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂ ಪ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.2 23ವರೆಗೆ 

ಎಕ್ನುಂಜಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾ.ಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಕಾತರ ಕಾಲೋಬಿ 
ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118843) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕಗಳಲ್ಲಿ) 
LA 
5 


14.00 


3 


14.35 


28.00 


7.00 


14.00 


300.00. 


639.35 


ಕೆರೂರ ಪೆಬ್ದಣದ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವ 
ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. pi 108189) 


ಬ್ರಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ 3] 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹ (ಸಂ. 


ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ 
ನ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108081) 


ತಾನೂ ಬನ್ನ ನಡಾವಷಯಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ ಹಾಯ 
ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.107918) 


ಅ 
ಲ್ಲೆಯೆ. ಕೆರೂರ `ಇಲೂಕ" ಚಿಕ್ಕತಕಬ್ಬಾರ ' ಗ್ರಾಮದ 


ಜೆ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108084) 


WE 3 W 
9 
[e) 
[2d 
೫ | 
[S 
$° 
[al 
[4 
hl 
8 
[e! 
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7ರ 
70ರ 
7ರ 
[A 
EA) 


10.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಹಾವೇರಿ . ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಾಲೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 108099) 
ಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಾಯಿಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.119248) 
K ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಜೋರ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
(ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107671) ' 


ದುರ್ಗಾ ಟಾಕೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಃ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108929) 


ಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 


ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107677) 


( 


ನು ರಾಣೇಜೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಸಲಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಶಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107718) . 
ಸರ ಷತ್ತಯ, `ರಾಣ್‌ಚಿನ್ನೂರು ಲೂನ ನೊಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೇಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
) A 
: 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.॥2254) 
ರಾಣೇಚೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ರಾಣೇಜೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ] 


ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107722) 
ಸನಕಷ್ಠ ಹರ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಪಂ.107724) 


ಹಾನೌರ `ಇಕ್ಕಹ `ರಾಣೇಡಫರತಾಲೂ8ನಮೆಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107725) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಪತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 30.00 


ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ, / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ/ ಪಕ್ಕಾ 
ನು ೨ ಸ ವು ೪ ಬಳ್ಳ 
- [ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವಂ.107727 R 


) ಬರುವ ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 44.00 
೦ಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮುಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107728 


10 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇದೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ. 200.00 
ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ತೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119426) 
ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 100.00 
ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಮಾಡುವುದು. (ಷೆ೦.119427) 


ol ಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ (ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109653) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣ 15.00 
'|ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಯಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ವಂ.108837) 
16.75 
20.00 
೨ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ್ನ ಶಿಡೇನೂರ (ತಿವಾಜಿನಗರ) ' ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 20.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109549) 
5” ಹಾಪೇರಿ ``ಜಿಕ್ಲಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲಾನ,'ಗಂಡೆಪತ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ "ಓಣೆಯೆಲೆ 2500 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ (ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) {ವಂ.108842) 
7 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಸೂಡಂಬಿ ಗ್ರಾಷುದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 25.00 
(ರ್ತ (ಪಕ್ಕಾ ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109689) 


ಫ್ರೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ತಿಮಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109582) 


ಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109809) 


ಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ನೈ /ಪಕ್ತಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ವಂ.108980) 
2 y ನ ಪೆಡಗ್ಗೂಂಡ "ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. 
್ಸ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.109782) 
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ಇಸ್‌ ಸಹ ” ವಾಮನ್‌ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶಾಧಿ ದರಯೂುತ ತಾನನ ಯಥ್‌ ಹಮದ ಎಸ: ಕ್ಲಿ 570 
ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109790) » 


ಹಾವೇರಿ`ಜಿಲ್ಲೆಯ, 'ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ 19.70 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.109250) 


ಒಟ್ಟು] "23145 


2 
3 
ಥಿ 
al 
{್ಕ 


ml 
R 
Ral 
[92 
[3 


ಇರ"ಜಿಲ್ಲೆಯ"'ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತ 14.25 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107956) 


ಹಾವೇಕ`ಇಫಯ `್ಗಾಂದ 'ತಾಲ್ಲಾಹುಲಗೂರ `'(ಟಾಕೀಜ್‌ ಹಿಂದುಗಡೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.111763) 


ಸು 


ಷಕ್ಲಯ ಶಾ ಇಲ್ಲೂ ಕಾಷ್ಟ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107506) 


ಕ್ರಿತ್‌ 


ಕ; 


ಸಾನನ್‌ ಸಮ ಗಾನ ಮಾನ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.107823) 


ಪಾಸ ಹತ್‌ ಸಾವರ್‌ ಇ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಲಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಗ್ಗಾಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 
ಮಾಡುವುದು. (೦.107973) 


ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 21! ಜಯನಗರ) 
(ನಂ.108078) 


9.90 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಕಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರ ಕಾ 


[a (2 [AY [4 


ಲ್ಲಿಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೊರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.19ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107371) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರಗನೀರಲಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107366) 


ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107503) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


9.90 
ಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ದೃಮವ್ಪ ಗುಡ್ಡ- 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಾಂ೦೭ ಬರೀಕರಣ } (2೦308187) 
ಛಃ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ತತ್ರ - ಹುಲಗೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 15.12 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) (ನಂ.108101) 
ವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -ಹಳೇ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) (ನಂ.109237 
Fo | ವ 773 
1 ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 18.95 
ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ 'ಶಾಂತಪ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತೋಳಚಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ 
ಲಮಾಣಿ ಮನ್ನಯಂಥ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ. ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ 
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ನವಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 'ಟಸ್‌.ಸಿ) 
(ಪಂ.107766) 
2 ನ ನಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಧಿ x] 6.00 
ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿಮರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿ 
(ನಂ.107768) 
3 ನ ಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತಯಿಂದ p ನಿ೦ಡಾಕ್ಷ 20.00 
ಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (@೦107769) 
4 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 | 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.10777)) 
೨ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕನ ಅಲ್ಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107774) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107775) | 
| 
7 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 


ಕಾಂತ್ರೇಟ್‌ ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107776) 


ಒಟ್ಟು 2403.51 
ಗ 


5054-04-337-0-06-42?2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ 


ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
| - (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) | 


್ರೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಳ್ಳೊರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.94701) 


೪ ke 
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ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ 


] ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಮಂಜೂರಾದ ' 
(ರೂ. ಅಗಲ) 
ಸ್‌.ಸಿ. ರ ಸಾನ್‌ ಹರಾ ದ್‌ ನರನ ನತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ” ಮಾಡುವುದು. (ಚಿಲ್ಲೂರ-ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಲಮಾಣಂ ತಾಂಡಾ 


ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಚ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.85813) ನ 
ಬ CL 


5054-04-337-0-06-422ಅನುಸೂಚಿತ' ಜಾತಿಗಳ ಮೊತ್ತ- ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಸ್‌ ಉಪ 


ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.17971) 


| 9 49 


ಹಾಷೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕನ, ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ — 00 
ಶಾಲೆ ೦ಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 117394) 
7 "ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 60.00 
. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.117674) 
ES 
ES EL. LAN 


ಗಿರಿಜನ ಉಪೆಯೋಜನೆ (ಟಿಎನ್‌ ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮುಂದುವರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
17500 


15.00 


[5 ಣ ಶ್ಯಾಡೆಗುಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ. 100342) 


R3 
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ಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 


ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 3 
3 ; ನ ತಾಲನನ ಮುಸಾ ಗಾಮದಕ್ಷಆನಾಡಪ್ಪ 78 
ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಪ್ತ ಹಂಚಿನಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.100343) 
3 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಕೂಪ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕಿರವ್ದ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ 7.00 
| ತೆಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸರಿಕೆಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100344) 
3 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡೋಜೆ ಗ್ರಾಮದ `ರಘು ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಂಕಣ 9.00 


ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮೇಶ, ಶಂಕ್ರಪ್ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಪಂ.100345) 


ಹಾವೇರಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿಕಟೆಯಿಂದ ತ್ರೀ 7.00 


ಬ 


ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಾಡನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.100346) 


ಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿ 


ಲ್ಲ: 
ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮುಣ. 
ಹ 3 


ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.91273) 


ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.9127)) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪೆಟ್ಟಣದ ತಳವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.96347) 


3 A 


ಹಾಷೇಕ" ಜಿಲ್ಲೆಯ. `5ರೇಕರೂರಪಲೂನಎಸರಷ್ಸ್‌ ಗುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಮುನ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ನ೦93870) 1 ಸಿ : 

ಕರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಜಾದ ನಗರ ತಳವಾರ ಓಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.93989) 


ನ 
ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ 
. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನ೦.೨3908) 


ಫಾರ್‌ ಶಾನಗರ ಸನ್‌ ಹಪ 


ಮೆ ಹು 


ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನ೯ಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ವಂ.94572) 
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ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋ ಸಯನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇನೆ ಸ ಮ ಘ್‌ (ಸ೦300189) 
ನವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ನಾನಾ ಎಮಾನ್‌ ಹಾಡಾಡ [ಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
is ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.100424) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಸ್ವನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 92236) 


es ನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮ ರೆಸ್ಟೆಗೆ ಕಾಂ ಕ್ರೀಟ್‌ 'ಠಸ್ತೆ ಸೈ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 40 


್ಲ ಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ, ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಓಣಂಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ಪೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಪಂ.85732) 


, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾ €ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ99821) 


ಹಾವೇರಿ ಪ್‌ ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುದರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.99856) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿತಿಃ 
ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.99858) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ! 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.99862) 
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ಗ್‌ ವ ~ಾ 
1 


ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನವ್ವ `ತಳವಾರ`ಮನೆಯಿಂದಚನ್ನಪ್ತ ಪಧಾನ 10.00 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.100228) 


2 |ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-83 ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 10.00 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99823) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸಕಿತ್ತೊರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109073) 
ನೆ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮದ” ವಿಸ್‌.ಟಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108795) 


ವೇರಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108799) 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ರಸ್ತ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109075 


20.00 


6 ತಾಲೂಕಿನ ಬಳವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೊನನಿಗೆ 20.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ಥೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108800) 
ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವೆ/ಗಟಾರ 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108798) 
8 [ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವೆ/ಗಟಾರೆ 20.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಡಂ.100295) f 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತ/ಗಟಾರ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕೆನೆ ಕನಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ನಂಕ್ರಾವಕಸ್ಸಗವಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಪಂ.107652) 
ಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.109916) 


ಗ್ರಾಮದೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವ/ಗಟಾರ 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಪ್ರಾಟನಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 20.00 


| 


| ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109294} | 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಫ್‌ 


ಹಾವೇರಿ" ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ ಬ; ಕೋತಿಯೆವರ ಮನೆಯಿಂದ 

ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
ಭೀಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರುಮಣ್ಣೆನವರ ಮನೆ ie 
(ಪಂ.109021) 


ಕುರಬಗೊಂಡ' pe ಪರಿಶಿಷ್ಟ "ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ 1 ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109080) 


) 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109292) 


ದೇವಿಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ' "ಫಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ | ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.110425) 


™ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಮಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ' ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, 
ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ "ರಿತಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109289) 


ಇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, `'ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, 


es ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಪ ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌ಸಿ) (ನಂ.109079) 


ನಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ "ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಮಗಡದವರ ಗ yj ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110069) 


ಹಾನಗಲ್ಲ" ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಣಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಮಾಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಂಡರಗಿಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣವ್ವ ತಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಂ. 


೪: 


ವ್ಯ 


ತಾಲೂಕಿನ .ಶಿ ಳ್ಳಿ ಶೀ ದವರಿಗೆ ತಳವಾರ 


ಫೇಜ್‌ 
1 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7.00 
ಬಸವಂತಪ್ಪ ತೋಟದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 


21.01 
10.50 
ಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 7.00 
ಇವರ ' ಮನೆಯಿಂದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಮಾಸ ಸ್ಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 
14.00 
7 ನಾನಾರ ಸನ್ನ ಪಾನ ಪಮಾಣ ವ್‌ ಗಾದ ಘರ ಇತರ 7305 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರೂತಿ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವಂ 
13 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹುಲ್ದಾಳ ನವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲ ವ್ವ ಕುರಿಗಡ್ಡ _ 14.00 
|ಮನೆಯಿಂದ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಭವನದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. | 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣವ್ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 14.00 
ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಂಚ ಚಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108840) 
ಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಡ ಕಲವರಕೂಪ್ಪ ಶ್ರೀ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಕೂಗಳ್ಳಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಟ ರಸ್ತೆ 


(ನಂ.108767) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು % ಮಂಜೂರಾದ ಮೊ ತ್ರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 


SN ENTS SRNL ES TS 
k ನೆಗ್ಗು ತಾಲೂಕನ್‌`ಚಂದ್ರಗಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಗಾಪೊರ ರಸ್ತೆದಿಂದ ಶೀ 21.00 
ವಾಲಿಕಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಷೇರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗ್ಲೌ ತಾಲೂಕಿನ ವರ್ದಿ ಗ್ರಾಮೆದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಮನ: 
ನಾಗಪ್ಪ ವಾಲ್ಲಿಕಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ . ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಲಕ್ಕಾಪುರ ಮನೆಯಿಂದ 
ರತ್ನವ್ವ ಮರಿಲಿಂಗಣ್ಣನವರಮನೆಯವರೆಗೆ  ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ . ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ) 


fo 


S ರೊರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಸುತ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.107685) 
ಮಾ ಪಾಷಾ ಸಾವ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108109) 


ರ ಪಕದ್‌ರ'ಸ್ವಾಷದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108940) 
ಸಹ ಇಕಣರಾಕ ವಾ್‌ ಸವಾ ಗರ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108179) 
ಕಿನ ಕರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.108045) 
ಆರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.108057) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108507) 


ನನ ನ್‌ ನಕರ ಇರ ಪದ್ಯ ಸವಾರ ಪಾರ್ಣ ಪಾಗಡದ ಕಾ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108033) 


208.19 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107733) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ ; 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109149 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಲೇಲೂರ 46.92 


ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಷಂ.107736) ' 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 27.82 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. . (ಸಂ.107737) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಣಸಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 50.00 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.10773)) 


[ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 25.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107732) 


7 ಫಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 29.72 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107734) 


35.66 


ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 


9 |ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೇಬಿನ್ನೊರ 15.50 
ತಾಲೂಕಿನ, ಅಸುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107739) 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.107740) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಥಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂಗರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ (ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ.109846) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಮ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.108488) 
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ಕಾಮಗಾಕಯ`ಪೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಪಾತ್ತೆ] ' 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾನ .ಟಿ. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 15.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109835) 
ಹಾವೇರ' ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬೆಳೆಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 15.00 


/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109807) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕದರಮಂಡಲಗಿ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌. 
(ನಂ.108862) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ '/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109804) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಪ್ರ 
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109887) 


ಯೆ, ಬ್ಯಾಡ `ತಾಲೂಕಿನೆ ” ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರೆ ಗ್ರಾಮದ 


ಹ 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 109840) 


ಆರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಳಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 1 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.109800) 


Fa) m 3 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವು 
ಪಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 


|ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107407) 
ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆಯ'`'ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶುವಿನಹಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


[a 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107403) 

5] ಮಾನ್ಯನಕಾನ್ಸ ಸವಾರ ಪತ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107413) 

ಸಹ ನನ್ನನ ಇವಾನ್‌ ಮಾಗ್‌ ್ರವನಡನನಾತ್ಪ ಸವರ ಪಕಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107344) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


i 

fe] 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 10.00 
| ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುಡು. (ನಂ.107352) 


i ಸಛ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ಪ ಪ 10.00 
ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ Ee (ಪಂ 107399) 


8 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಪ್ಲಾಚ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 10.00 
ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
(ಪಂ.107840) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿ? ಗಾ ಫ 10.00 
ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ 


ಕಿನೆ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 10,00 


Kd 


ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (೦.119418) 


4 


96.00 
14.00 
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಪ್ಪ Bo "ವರವ ಹತ್ತಲದ ರವೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಡಯಾನಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಸ೦.107777) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳೆಸೂರ eae ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 15.27 
ದೇವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ 
ವುದು. ಮ 


ವಾರ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ 
. 107779) 


ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಹ್ಲಾಯ ಸ ನುಡ 


lH 
36 


| 3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರು ಸಾ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 10.89 
| 


] ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಎಚ್‌.ಎನ್‌ ಬಾಲಫಾಯ್ಕರ ಮನಿಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನೆಯಿಂದ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಇವರ ಮನೆಯ ವರಗೆಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
.ಟಿ) (ನಂ. 10778) 


4: 


ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾಡುವುದು. (ವೆಂ.107782) 
ಫ ಸ ಕ ಮಾವೂರ ರಸ್ಟಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107783) 


(ಎಸ್‌.ಸಿ) ಹ್‌ 


ಪಾಷೇಶಿ` ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂ ಡಾಕ್‌ 'ಗಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107787) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ Ta ಫ್‌ 
ಮ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಠೋನಿಯಲ್ಲಿ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಮ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107790) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಬೂಡಿ. ಸ್ರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತವ್ರ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
(ಸಂ.110362) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಹಿರೇಕಣಗಿ 
ಭೀರಕ್ಕನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹ "ರಾಮಪ್ಪ ಮಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮಾಳವ್ವ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಡಂ. 110363) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಸಾಂವಸಗಿ ಶ್ರೀ 14.04 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಕೋಳೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌ .ಸಿ) (ಸಂ. 110364) 


. 42.04 


'|ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108077) 


ಹಾಷೇಕಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108096) 


ಆರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ, ' ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತೀಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.10797) 


ವ 
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Kl ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತೆ 


ತಿ: 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107741) 


ಲು: 


ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ 
(ಸಂ.108978) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸಣಗಿ 5 ಎ ಯಲ್ಲಿ 


ಜಾ 


; ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌. 


(ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 4 ಆಶ್ರಯ ಪ್ಲಾಟ್‌) (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107517) 


£ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ `'ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂ ಇಡೆಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ `'ಪಠತಿಷ್ನ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ.107566) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ `ಇಚಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಸ್ಯಾ ಮವ್ರ 11.77 
ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಹರಿಜನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ /ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಪಂ.10779)) 
2 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಮತಕ್ಷೀತದ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡೂರೆ ತಾಂಡಾ 10.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.109416) 
ಹಳೇ ಮನ್ನಂ ಮದಲ್ಲಿ 10.00 
ಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. 107793) 
31.77 
161 ಒಟ್ಟು] 7835 


5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತೇ 
ವಿವರಗಳು. (5DP - Dr.Nanjundappa works) (2AAAAzAAzAgEzA 2AAvAA 


ರಸ್ತ ಅಡಿಯಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
0 EEA PASAAUAjJUAKAA) 


ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹಿರೇಕಾಂಶಿಯಿಂದ ಸಾಬಾರ ರಸ್ತೆ ಹಿರೇಕಾಂಶಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(0.008ಮೀ ದಿಂದ 4.00 ಕಿಮಿ (ನಂ.109074) 
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I ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
| ಸಂ. - | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 


ಗಾಮದ ಶೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ 


ks; ks) ಹು 


ಪಂ.109100) 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆ `ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತ 
ಗುಡಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮೀಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
(ಪಂ.109102) 


ಹನನ ಸದ್‌ ನ ಪನ್‌ ಇನಷಹಾರ ತ 
ಕಮಲಾಪುರ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1೦೦ & 2.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ 
(ಸಂ.108105) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಥಾಡಗಿ ತಾಲ 
3.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.108117) 


ಹಾವೇರ `ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹದ್ದಾರಿ 
ದಿಂದ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂಧ 3.60) (ನಂ.67268) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರೂರ ಅಂದಲಗಿ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 2.00 (ನಂ.109520) 


ಹಾನ್‌ನ`ಇಲ್ಲೆಹ `3ಗ್ಗಾಂವ'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂದಲಗಿ ಶಡಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108405) 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೂಪ್ಪ ಮುಗಳಿ ರಸ್ತ 
ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108414) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕೆನ ಅರಟಾಳ 
ಅ೦ದ 4.00ರವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108361) 


ಹಾವ್‌ ಜಕ್ಲಯ'ಕಗ್ಗಾಂವ 'ಪಲ್ಲೂನ ಕಲ್ಯಾಣ 
4.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108373) 


ಸವಣೂರ `ತಾಲೂಕಿನೆ,” ಎನ್‌.ಎಜ್‌.-4 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 
ಕೃಬೂದಿಹಾಳ, ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 8.02ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ' ಸುಧಾರಣೆ 
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ವಾರ ಕ್ಷಯ `ಅಗ್ಗಾಂವ `ತಲಾನ'"ನಾರಾಯಣಪುರ `ಮುರ್ಷಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಮಾಡುವುದು. ಕಿಮೀ 9.00 ರಂದ 400 


ಜೆಲ್ಲೆಯ"ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟೆ.) (ನಂ.109210) 


ಇಷೌರಿ"ನಕ್ಷಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮೂಗದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 
ಅಶೋಕ ಅಳ್ಳಲ್ಲಿ (ಹರಿಜನ) ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ 
(ನಂ.107755) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದಿಂದ 
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ವರಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಸೀತವ್ವ ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ರವೆಗೆ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107757) 


ಇರ ಜಲ್ಲೇಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟಗಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಹಗ್ಗಪ್ಪ 
ಬಣಕಾರ (ಹರಿಜನ) ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಪ್ತ ಉಡಚಪ್ಪ ಬಣಕಾರ ಇವರ ರಸ್ಥೆಗೆ ಗಟಾರ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107758) 


ಇ, 
N 


6 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (SDP - Dr Nanjundappa works) (ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
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| ಕ _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


ep pu ರೂ. ಲಕಗಳೆಲಿಗ 
ಸಂ. 5 ಪಿ ( ಇ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
೫ 3 ! § 
15 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ-ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಹೊವಿನಶಿಗ್ತಿ, 


ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ನಾಯಿಕೆರೂರ ಮತ್ತು ಪಡ್ಲಿಕೊಪ್ಪ ಜ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.95 ರಿಂದ 11.57 
ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107145) 


15 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿವ, ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ 5 ಳ್ಲಾಗಟ್ಟ ರಸ್ತ ಕ.ಮಿ 1.00 ರಿಂದ 3.00 8411 
ರ ವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವಂ.107753) 
3 p ಒಟ್ಟು 283.99 } 


| 
| ಜಾ ಹಾನನ್‌ನಧಗ ಕ್‌ 


1 ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರ-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 9.03 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಪಂ:09837) 

EX 

ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ - ನಷಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ ರಾ.ಹೆ. 17  ರಸೆಯಿಂದ 72.24 


2 
ನಕೊಪ್ಪ ಶಾಲೆಯೆವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 00 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ' ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114969) 


ವೇರಿ `ಜಿಡೆಯ 
$ 


ಕಚವಿ (ಕಭವಿಯಿಂದ ಜೊಗಚಕೊ 


107.10 


| 3 ಕಯ 'ವ್ಹಾಡ್‌ ನಸ ಜಾನ ಪಾಡ್‌ 
/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.108098) 


ಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ`ಕುಂದೂಕ"ಪರಿಶಿಷ್ಟ`'ಜಾತ ಕೋನ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಥೆ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಮಾಡುವುದು ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 3.10 (ನಂ.108348) 
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5 ಮಂಜೂರಾದ 'ಮೂತ್ತ 
2೫ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


6.00 
3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂ ಚಿನವಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇ ೦ದ್ರಪ್ರ ಗಿರ್ನಾಯಕರ 13.00 
ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಾಪುರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
3 12.28 
ಲ್‌ ಹಾನಗಲ್ಲ' ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಕಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಕಮ್ಮೂರ 6.00 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಡಿಗೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.109107) 
4 ವಜಾ ಸ್‌ 
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು 
6 [ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಪಿಷ್ಣ ಪೆಂಗಡದ 12.00 
8.67 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ್ರೆ 10.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.90144) 
5 5 ; 35ರ 
| ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.108086) 
f ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸವೀರಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 15.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108021) | 
I ಆರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇ ರೂರ ತಾಲ್ಟೂಕಿನ ಯಮ್ಮಿ ಿಗನೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 13.28 j 


ss ರಸ್ತೆ ₹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌ ಟು) (ಪಂ.107662) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ರಸ್ತೆ /ಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ (A.108103) 


p) 


ನ py ಕ್ಲಾಲಕೂಂಡೆ 


ನಿರ್ಮಾ ಣ 100513} 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ತ್ರ 
A ಆಗಲಿ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ [ಹವನ ಇನ ನಾನಾರ “ಭನ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌-4 ಕುಂದೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ SELES 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಮಾಡುವುದು ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 300 p 
(2.108282) 

ಒಟು 75 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ `'ಮಾವೂರ 
ಚಿಕ್ಕಭೂದಿಹಾರ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107760) ' 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಫೆಕ್ಟೀರ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾವೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೂನಿಗೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


(ಪಂ.107761) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ: ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ! 
ಹಣಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮೇಶ್ಠರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.107762) 


ರಾಮಣ್ಣ ತಠವಾರ ಮನೆಂ ದ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆಯರವೆಗೆ 2) ಬಸಪ್ಪ ಸಸ me 
ಪುನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಸಂಗನಾಳ ಮನೆಯ ರವೆಗೆ 3) ಬಸವಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ 
ಗುಂಜಳ ಮನೆಯ ರವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107763) 


ೀಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಪ್ರಗತಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಗಮನಕೂಪು-ಕಲಕೂ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.110323) 


3 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷತ್ರದ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತಯಿಂದ ನಾಗನೂರಿಗೆ 46,00 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 183 ರಿಂದ 2.35 'ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ವಂ.109834) 


7 ಹಾಪ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಬ್ಲೂರ-ಹಿರೇಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 2415 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.110326) 


5 ಹನನ ಜೆಕ್ಲೆಯೆ "ನ ತಾಮೂ4ನವರ್ದ ತ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ `ದಂಕಾಷರ `ಪಾಳಾ` ವ್ಹಾಯಾ 90.00 
ನೆರೆಗಲ್‌ ಮಾರನಬೀಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.225 ರಿಂದ 5.265 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.91560) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


1 2 3 


ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿ: 


ರಾಕ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕನಾ 
ವುದು. (ನಂ.90061) 


ಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿ ಹಿರೇಣಿ 
0.00 ರಂದ 12.50ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ" `"ಹಿರೇಕೆರೂರ ' ತಾಲೂಕ ಹಿರೇಮತ್ತೊರ ದಿಂಡ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಹಾಯಾ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ನೆತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 & 8.40 
ರಿಂದ 12.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.110635) 


1 |ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 167.41 
ಯಕಲಾಸಪೂರ, ' ಚಳಗೇರಿ, ತೆ ಇರೆದಹಳ್ಳ ೧, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಸ್ಟೆ ಕಿ. 


pry Fe ಕಾ 


ಹಲಗೇರಿ ಹೆಡಿಯಾಲ Ks ಕಮೀ. 1010 ರಿಂದ 1.00ರ ಪ 
(ಹಂ.107717) 


387.45 


ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 - ತಡಸ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107578) - 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾಪೂರ-ಚಿಕ್ಕಿನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಮಾ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108408) 


18.40 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ki 


ಪೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ `ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕ4ಸನರೇರಲಗ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಕಲಕೋಟಿ; 
ಹಿರೇಮುಗದೂರ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ಜ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.580 ರಿಂದ 700 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುನ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.107764) 


98.90 


ಒಟ್ಟು ಹಾ ರಿ TE 1962.96 


ತರ) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಗಳ ಮುಂಗಾರು ನಂತರದ ನ ನನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಹಾ ಳೀ ಹಲಸೂರ ರಸ್ಪಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ "180 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ os ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107765) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬಟ್ರ್ಟ ರಾಹ 57ರ ಕಿ.ಮೀ. 19280 ರಲ್ಲಿ 
-[ಸ.ಡಿ.ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.181:90 ರ ತಿರುವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತಯ 
ಬದಮುಗಳಿಗೆ ಮುರ್ರಂ ಹಾಕುವುದು 


ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಪೇರಿ-ಸಾಗರ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಲಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಕಾಮಾನ್‌ ಗಷಾಂದ್ರಡ ಸಾಬ ರಾವ ತದ್‌ ET ನಂ 
226.07ರ ವರಗೆ ಮೂಂಗಾರು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಸಂ.88763) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತಗಳ ಉಬ್ಬುಗಳೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್‌ಐಯ್ಕ್‌ 
ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ. 


ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೂಳಕಾಲ್ದುರ ರಾಹೆ 2 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು & ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಲಳ್ಳಿ ರಾ 
145.00 ಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು & ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಹ 16 ಕಮೀ 21000 ರಿಂದ 219 ಗ 


ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು & ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 
| ರಲಿ ರೂರು ತಾಲೂಕು 
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ಸಂ. 

ಕ್ಷ 
H 3 3 | 
1 1ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ `ಜೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ' ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ಕಿಮೀ 4.75 


175.35-176.30,181.35-185.70 ಮತ್ತು 188.00-189.00 ರ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು ಕಿಮೀ 6.30) 
ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿಸ ಹಾಪೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ್ಲ 4.75 
25.10-28.76, 29.92-31.12, 56.162-57.20 (ಒಟ್ಟು 5.898) ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ136 4.50 
ರಿಂದ 253.62ರ ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು ಕಿಮೀ 3.75) ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) 
4.00 


. ದುರ 


£3 


ಕವ ಣರ ಏನಾರಿರಿಚೆಟಟು ,ವಿಚೆಜ್ಞುೆಟ್ಟಉಬೆಬುರುಚೆಟಟಣಡಿ, ಏಚೆಣಣಜುಚೆಲಾರಾಚೆಟಣ, 
ಉಊಜಜಜನಡಿ ಬೆಡಿ, ಸಜರಿರಿಚಾಚೆಟಟು, ಂಧಿಚೆಟಿಣಡಿ, ಖಣಜನಾಡಿಣ, ಅದಿಡಿಜು 
ರಡಿಚಿಟ, ಅುಣಭಿಟಿಚಿಲಾರಿತಿರಿಟಿ, ಒಚಿಟಟಜಟಿಯೆಚಿಟಟು ಣರಿ ಉಊಡಿಜಲಾಜಡಿಣಡಿ ಖಊ 
148 ಜಿಡಿಶಟ ಜಟ 159.62 ಣಠ 160.55 ೬ ಊುಡಿಜಜಜಣಡಿ ಖಿಡ. 


4.00 


ರ ತಾಲೂಕಿನ: 21-1-19 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಿರೇಕೆರೂರ 
ಯದುರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ರಸ್ತೆ & ಹಾಯ್ದ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ . 


ಬಿ 


186.30 ೨೬ :ಧಿಚಿಜಚಿರು ಖಡ. 


| 
| ಡಿಜರಿಚಿಡಿ & ೦ಟರಿ ಣರಿ ಬಡಿಣಡಿ-ಬಜಿಟ 
_ 


ಅಆ ಡಿಜಠಿಚಿಡಿ & ೨ಬಿ ಣರ ಉಬೆರಿಜಟಿಜಡಿಚಿರಿಚಿಜಚೆ -ಖರಡಿಚಿಲ ಖಲಊ 12 ಡಿರಿಚಿಜ 
ಈ ಏ.ಒ.248.39 ನಟಿ ಃಧಿಚೆಜಚಿರುಿ ಖಿಡಿ. 


> ಖಜರಿಬುಢಿ ಇರ ಭಿಜಿಣಿಜತಿಚಿಣ ಅಟಿ ಊಬಚಿತಜಡಿ-ಖಜಿಂಚಿಡಿ-ಖಊ62 ಡಿಚಿಜ ಇಟ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ -ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಮೀ 


126.100 ರಿಂದ 132.50ರವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆ (ನಂ97142) i 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 
128.88ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.99722) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ. ರ 


mE ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವ ನಿರ್ವಹಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ SS (ಮುಂದು: 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ನ ಮಾನ ನ್ಯೂನ ರಾಮಾ ರ ದಸ ಪ, 
63.88ದ 72.10 ಮತ್ತು 80.40ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಹಾನಗಲ್ಲ ER ಸವಾಗಾರವಾಾ್‌ವ್ಸ್‌ ರಾಹೆ-137ರ ಕಿಮಿ 
150.09ರಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಡಿಗಳ ದುರಸಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಿ 

ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. 

ಹಗ್‌ ಕಾಮಾನ್‌ ನಷಸಹಸವಾಗ' ರಾ 

ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ (ಸಿಡಿ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್‌ ಎತ್ತರಿಸುವುದು) 


5 ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ,ಬಾಗಲಕೋಟ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಸ್ಪ 
ಕಿ.ಮೀ 200.02ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ' ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ (ಪಂ.100230) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೆಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


— ; 
(a ": ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ 6760 


1) NABARD Letter No. NB. (KAROYSPD/3455/RIDF-06/ 2016-12 


2) G.0 No. PWD 115 RDF 2016, Bengaluru, Dated: 15-11-2016 | 


1} [Haveri Taluka K 


1 Improvements to road Agadi to Devagiri from Km 0.00 to 6.00 in Haveri 150.00 
taluka of Haveri District (1.No.61548) 


SN SNS SH ESSA SS 


2 [Hansa Taluka RESET 
2 improvements to Balambeed-Inamyellapur road from km 0.00 to 3.05 in 110.00 


Total 80.00 


Improvements to Mudenur -Airani road from km 1940 to 2060. in 100.00 


Ranebennur taluka of Haveri District ({.No.61586) 
se inl 
| Total NABARD RIDF-XXII 540.00 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS 
1) NABARD Letter No. NB. (KAROYSPD/2989/RIDF-06/ 2017-18 
2) G.0 No. PWD 90 RDF 2917, Bengaluru, Dated: 11-10-2017 
| 1 [Haveri Taluka 


1 Improvements to Improvements to Agadi-Devagiri rcad from Km. 2.70 to 120.00 
5.20 in Haveni taluka of Haveri District {1.No.81039} 
Total FEN) 
| 2) [Hanoal Taluka | 
2 {Improvements to Baichavalli to Hangal-Bammanhalli road via Hosakoppa 100.00 
from km 0.00 to 4.00 in Hangal taluka of Haveni District ({1.No.79851) | 
Hirekerur Taluka 
3 [Improvements to road from Hounsabhavi Hirekerur Masur Road from Km 90.00 


24.50 to 26.00 in Hirckerur taluka of Haven District (T.No.80077) 


SN NN 


Improvements to Ranebennur - Mudenur Road from Km 9.25 to 11.70 in 
Ranebennur taluka of Haveri District (1.No.80067) 


TD 


_ 
ಈ Name of work 
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100.00 


3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 


Improvements to road from Byadgi-Hangal taluak border Road Vai-Mallur, 
Shanakripura, Timakapura, Hedigonda, Kaginele & Kashambi road from 
Km. 0.00 to 2.00 in Byadgi taluka of Haveri District (1.No.80239) 


Improvement to road from Jakkanakatte to Hangunda via Chandapura- 100.00 
Mugallikatte-Manchinakoppa from km 0.00 to km 8.24 in Shiggaon taluka o/ 


Haver District No.803 


I 100.00 
|} Total NABARD RIDF-XXIl ¥REFT 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS 
|. [1) NABARD etter No. KB. (KAROYSPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018 


| [2) GO No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-2018 


Haveri Taluka 


| Improvements of Havanur-Choudayyadanapur road from km 0.00 to 1.50 in 90.00 
Haveri Taluka of Haveri District. (!.No.96229) i 


Total . 50.06 
Haneal Taluka [ 
120.00 
0.00 to 3.40 Km in Hangal Taluk of Haveri District. (1.No.96068) 
72000 
W 60.00 
SEN SENSE NESE NEL ESS 
WN Total NABARD RIDF-XXIV 270.00 


1) Nabard Ltr No.NB (KROY'SPD/RIDF- i 
2) G.0.No.P WD-173/RDF/2016/Bengaluny Dated: 
Savanur Taluka . 


Construction-of Bridge.on NH4-to Shishuvinahal road via Savcor,-Chikkabudiyal, 
Teggihalli, Gundur, Mantrodi Jekkinakatti, Karadagi Choudal at Km 11.40 in 
Savanur Taluka of Haveri District. 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 
1) NABARD Letter No. KB. (KARO)/SPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018 


Page 34 of 46 


dl & 


2) G.O No. PWD 87 RDF 2018, Bengaluru, Dated: 22-12-2018 
Ranebennur Taluka Taluka 


TTT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಾವಾಗಾರಿಗಳ 3 ಭಾಣ) 


(ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


503033370-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ | 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿವ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ವೆ ಇಳಕಾಲ್ಲೂರೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.2ರ 
ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ತತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ 118166) 


499.95 


3 ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲ ರಾಣೀಬಿನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಾಗಲಕೋಟ್‌-ಬಿಳಗಿರಿ ರಂಗನಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-57ರ 1000.00 
7 (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ಬೈಪಾಸ್‌ ಸೇತುವೆಯ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.02247) 


2 ಒಟ್ಟು 1499.95 
ಬಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು 
್ವಿಡಗಿ ತಾಲ 
4 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಭಾಡಗಿ SR ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಹೆ ಲ ತುವ ರಸ್ಟ|' 900.00 
24 0.00; 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೀಂದ್ರಗಡ- 
23790 ರ ವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಠ 


2460.40 


ತಾಲೂ ಲೂನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 290.00 ರಿಂದ 290.70 ರವರ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಶಿಗ್ಗಾಂಷೆ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾರ-ಇಳೆಕಲ್‌ ಹಸ 
168.273ರ ವ ಫಠೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ಸಂ.65044) 


ಛ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಸ ರಾಜ್ಯ [2 


2 


0.99 ರಿಂದ 172. 09ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41853) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
, (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


J ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಮೇಲೆ ) ಸವಣೂರ ಮ ಹನುಮಸಾಗರ ಇಳಕಲ್‌ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು 
ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.100 ರಿಂದ 154.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.191576) 


ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಶಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.69 170.00 
ಕಿಮೀ 129.00 ರಿಂದ 131.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.110340) 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 

ರಿಂದ 153.00ರವರೆಗೆ "ಹಾಗು ಕಿಮೀ 170.00 ರಿಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

(Wo.114088) ೫ 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹಃ 
ರಿಂದ 186.00 ರ ವರಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ. 15001) 


) 


ml 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ ಸುಧಾರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಭಾಗ- 


P] 


1 (ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


೨೦೨4-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು | 
ಹಾವೇರಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಯಿಂದ ಗಣಜೂರ ರಸ್ತೆ 3ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 200 ರವ 
(ನಂ.41055) : 8.04 ಕಡಿಮೆ 

ಲೆ X ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ- 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು (ಕಬ್ಬೂರ- 
ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.40801) : 


- ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ನ ರಸ್ತೆ (ಕಬ್ಲೂರ- ಮಲ್ಲೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.55 ರಿಂದ 
Ne ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66586) - (ನಂ.69016) 


' Page 36 of 46 


3 ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


“ 1! (ರೂಲಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕಲಿಂಗದಹಳ್ಳ-ಹೂಂಬರಡಿ ರಸ್ತ ಕ.ಮೀ. 0. 200.00 
ರಿಂದ 2.80 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.67901) - (ನಂ.69016) 


ಬಂದ 
ಆರ ತೆ 


300.00 


ದ್ಹಾರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಕೂಡು 200.00 


ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027) 
163.06 
18000 
5 ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೀರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಛ-ಪಿರಮಾಪೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0. . 75.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನೆಂ.103344) 
16 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಮಾಪೂರ-ಬಿನ್ನೂರ ರ ಮೀ 1. ಮ ಫ 100.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರೆ) (ಪ೦.102022) 
ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂೊರ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ 500.00 
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನತ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
57000 
19 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಬೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಷುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿಯಿಂದ 200.00 
ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.69 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118327) 
20 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, £ವೆಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20 ರ 150.00 | 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326) 
29 4940.08 | 
1. [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 200.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.65239) 
} 
2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡದ್ದಿ ರಸ್ತೆ 200.00 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನಂ.41852) : 11.10 ಕಡಿಮೆ 
3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನೆಗಲ್ಲ-ಅರಳೇಶ್ಸರ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಅಕ್ಕಿವ € 0.00 ರಿಂದ 350.00 
{is0. ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿಂದ 4.325 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ಸಂ.68020) ” 
ಪಾವೇರ``ಪತ್ಲ್‌"ಹಾನಗ್ಗ್‌ ಲೂ ಬೈಡ್‌ ಸೆ 0. ವ 0 ರಪ 230.00 


ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ.69724) 
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ಪೌರಕ್ಷ `ಹಾನೆಗ್ಲಾ ತಾಲೂಕನ ಹರವಿ-ಂಚಿನೆಗಳೊಹ-ನರೇಗರ್‌-ಕಾಶ್ತೆಯ 
11.50 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67878) 


ನ `ಹಾನಗ್ಹಾ ಮಾನ ಆಡಾರ್‌ನಾರಲಿ 
ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ.69185) 
ಥೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನೆ ಆಡೊರ-ಕಂಚನೆಗಳೂರ ರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 1.60 ಮತ್ತು! 
ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 330ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67576) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಬಾಳ-ಆರೀಗೂಪ್ಪ ರಸ್ತ ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆ 
ರಿಂದ 2.20 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.67876) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸ ಆಲದಕಟ್ಟಿ-ಹೂಂಕಣ ರಸ್ತ 


28.70ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ನಂ.69136) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ. : 05 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ನಂ.106279) 


ನ ಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ-ಆನವಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 10.25 ರಿಂದೆ 22.00 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರೂರು, ಕುಸುನೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳ ರಸಿಯಿಂದ ಮುಳಥಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಬ್ಯಾಗವಾದಿ: 
ಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬೈಲ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.00 
ಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
EE ಲ ಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸನಕಟ್ರಿ-ಹರನಗೀರಿ ರಸ್ತ 
ಲದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ತಾಲೂಕ ಬೈಚವಳ್ಳಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತವರೆ ್ಲಾಃ 
1.63 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.06 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಾನೆಗ್ಗು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಆಲದಕಟ್ಟ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರಗ 
ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 3100ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹಾ: 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹಾಫ ಠ್ರಯೆ, ಪಾನೆಗ್ಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಷೆಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.115055) 
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ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಣಸಿ 
ಅಷರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಚುವುದು. 


ಸೋಮಸಾಗರ, ಹಿ 
(ನಂ.115048) 


ನಾವಾ I 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಸಡಿಸುವುಡು. (ನಂ.11505) 


ಹೂಸಅಲದಕಟ್ಟ-ಹೂಂಕಣ ರಸೆಯಿಂದ 


Kd 
ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾಹೆ-ುಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಮಠ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ115056) 


4.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67807) 


2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾ.ಹ. ನಂ.62ರ ಕಿಮೀ 38.20 100.00 
ರಿಂದ 38.95ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ಸಂ.72662) 
3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ|' 225.00 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ವರೆಗೆ) 
(ಪಂ.67604) 
4 ಲ್ಲೆ 50856 
ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತು: 
3 ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯೆ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಂಸಭಾವ - ಶಿ ೨50.00 
| 15.67 ರಿಂದ 16.00, 16.25 ರಿಂದ 19.00 ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂ 
f ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.95489) 
6 ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೊರು ಪಲೂಕನ `ತವರಗಿ-ತುಮಿನಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ" ೮00 ರಂದ'3.00. 3155 20055 
|ರಂಡ 10.00, 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 1700 ರಂದ 1850ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವದು[ 
(ಸಂ.96489) 
7 ಪಾಪೇನ ಜಸ್ಸೆ ಆಸ ನಡ £ 3500ರ 
8 ೌಫ ಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಹಳ್ಳೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0. K ರವಕೆ 500.೦0 | 
ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102217) 
9 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 32.00 ರವ 500.00 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಡು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102256) 


[a3 
ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ ಸಮ್ಮಸಿಗಿ ರಾ.ಹ 76 ದಿಂದ ಯಮ್ಮಿಗನೊರಗೆ 
ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಛವಿ' ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 


[ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪಂ.102216) 
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3ರ-ನರ್‌- ಆರನ್‌ ನನ ನಹ ಜ್‌ 


₹ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಣೂಣತಿ-ಮಡ್ಡೂರು ರಸ್ತ ವಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಛವಿ ರಸ್ತ 


900 ರಿಂದ 1554 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
(೦.101422) . 


ಹಾಪ್‌ ನಕರ ಕನಡ ಪನನ ನರಣರಾಡ- ಮಾನಸಾರ ವ್ಹವ ಪರ ನಡವ 
ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.32ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ಸಂ.113526) . 


ಕಹ ನಕಾರ ಇಮಾ ನೀಡ ವ್‌ ಸ 
0.0೦ ರಿಂದ 250 & 1010 ರಿಂದ: 1448ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವು 
(ನಂ.113529) 


ಸನಾ ನಷ್ಮಾರ ಇನ್‌ 


ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 12.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


1133೨೬ 


ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಪಂ.113533) 


ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113536) 


) ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿವೈಡರ್‌ ಮತ್ತು ಎದ್ಯುತ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113539) 


ರಾಣೀಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು 


Page 40 0f46 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


Pd 


| ಸಂ. | ರ್‌ 


[N 


1 [ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ನ್‌ ಮೇಡ್ಲೇರಿ`ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ 
ಅಂಕಸಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂಡ 13.20 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (0.00 
ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.58 ರಿಂದ 7.358 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ' 13.20 ರವರೆಗೆ) 
(ಪಂ.4773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ 

ರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಿರೇಬಿದರಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇ 


€£. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.41772) : 


ಸಾರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮುದೇನೂರು ಐರಣಿ 


'ಪದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.25ರ ವರೆಗೆ) (ನೆಂ.67017) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ. ರಾ 
ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ.66485) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 


200.00 


230.00 


499.95 


ನಾಷೇಕ `ಜಿತ್ಷಯ," ರಾಷೌಚೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕನೆ. ರಾಣೇಜೆನ್ನೊರ-ಮೇಢ್ಲೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ ೨.20ರ 50.00 
ರೆ; ಗೂ 2.50 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. K 
4 ದಾ ್ಥ : 


. ] ರೆ ತಾಲೂಕಿನ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ. ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.66093) 


7.90ರವರೆಗೆ 


. 12.80 ರಿಂದ 14.20 ರ ವರೆಗೆ 


ಬೇಲೂರು ರೆಸ್ತ ಜ್ಹಾಯಾ 
10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


10 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ 


ರಾಣಾ 
ಅಂಕಸಾಪೂರ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 


[tl ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತೋತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ - ಹಡಿಯಾಲ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 0.89 
ರಿಂದ 3.40 ಹಾಗೂ 3.715 ರಿಂ: 


ದೆ 
ಬೆವಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66671) 


12 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆತಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳ ರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 
13.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. "(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98) (ಪಂ.65461) 


7 ನಾನ್‌ ಇಕಸ ರಷನನ್ನಾರ ವಾನ ಇಷವನ್ನಾಡಸರತ್ಳಕ್ತ ಹಾಹಾ 


ಜೋಯಿಸರಹರಳ, ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 180 ರಿಂದ 1150 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
| (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 180 ರಿಂದ 10.10) (ನಂ.77787) 


X ಶೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಬಿಲ 
ಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.30845) (ನಂ.97205) 

ಹ ನ ತಾಃ ದೀವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಕನಮರಡಿ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಅಂಟಿಣಡಿಣಛಿಂಣುಂಟಿ ಠಜಿ ಖಜಣಜಯಿಟುಟಿರಿ ತಿಚೆಬಟ ೩ ಇಬಚೆಡಿಣು 


ಲ 


ಶಬಟಟುಟಿರಿ) (೬.90399) (೬.2.97205) 


16 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಣ ಸ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಡಂಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಳ ಕಚಿತಿಜಟಜಟಣ, ಕಚೌಜಧಿ, ಉಡಿಟಟ ತಿಂಡಿ & ಖಣಜಧಿ) 
(Le.90401) (೬.97205) 
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1000.00 


450.00 


100.00 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಮಂಜೂರಾದ 


ತ 
pe 


.|  (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಗರ `ನವಾಹ್ನಾ ಸಾಪ ಪಾವ 
8.00 ರಿಂಡ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಠತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.113651) (ನಂ.102249) ' 


ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.113651) (ನಂ.102248) 

€ಡ್ದೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 

ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೇರೆದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳೆನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 25.00 ರಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113652) 


ಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಲೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ್‌ `ದಂಡಗೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ವಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕೋಣನಸತಂಬಗಿ ರಸ 
ಹಿರೇಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಪಂ.113655) 


₹ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಾಣೇಬಿನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೇಬನ್ನೂರು-ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 12.39 
ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113656) 


ಲಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರನಗಿರಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟ- 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113657) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುದರಿಹಾಳ ರಸ್ತ ವಯಾ 
ಊದಗಟ್ಟಿ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.25 ರಿಂದ 14.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ನಂ.113658) 


ಪ್ಪ ನನನ್‌ ವಾನ ಪಾಗಾ ನನನ 
| ಬೆನಕನಕೊಂಡ-ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ-ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 8.40 ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659) 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲಯ 'ರಾಣಬಿನ್ನೂರ 'ತಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡ 
ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113660) 


ಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220) 
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3 ನಾಮಾ 


ಮಹಾದ್ಯಾರರಂಡ ಕ್ರಷ್‌ 
ಪುದು. (ಸಂ.59794) 


ರ. ಹೆಡಿಗ್ಲೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67811) - (ನಂ.68816) 


ಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಭತ್ತ ರಸ್ತ ಕೆಮೀ. 0.00 ಠಂದ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪಕ್ತಾಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67384) - (ನಂ.68816) 


6 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ- ಕಾಕೋಳ-ಹೂನ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ವಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) 
- (ಸಂ.68816) ' 


7 (ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಹಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಡೇಷೂರ - ರಾಮಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಕಡರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತ 
ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.80ರ 
ಷರೆಗೆ) (ನಂ.66387) 


ಸ್ತ 
ರಣೆ ಪಹಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.66477) 


ಹಾನ್‌ ಇಕ್ತದ. ದೃಡ ನನನ ದೃಡ ವ್‌ ಕೌ ETO SRR TD 
ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು 11.40 ರಿಂದ 
16.00ರ ವರೆಗೆ) (ನಂ.78056) 


್ರ ಮೋಟೀಬನ್ನೂರ-ಖುರ್ಧರೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರ; 
ನೆಂ.114292) 


)ಿ ಸಿಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


4 [ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳೆವಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 8.10 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ಪ 
ರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಭ್ರೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 
ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114528) 


ರ್ಲಯನ್ಗಾಂತ ಲೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ದಾ ದಂದ ಮಟ್ಟಸ ಪಾಯಾ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ 
' [ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ | 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
A ಮಾ 
3 

35008 
356ರ 
ENE) 
15600 
100.00 


150.00 


800.00 


65.00 


150.00 


} 


ಬ 
5 > 
ದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.995 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ 


ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿವೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹುದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ! ಕೂಡು 
ಸ್ತ ವಾಯಾ ಗಂಗೀಬಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ `ತಿಗ್ಗಾರವೆ' ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗ್ಗಾಂಷೆ ಹೆಲಗೂರೆ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 115 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂ.101032) 


> 


2.40ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಗಲೀಕರಣ) ಹಾಗೂ ಡಿವೈಡರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂ.110281) 


ಹಾನೇಕ""ಚಲ್ಲ `ತಗ್ಗಾಂದ್‌' ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ನೇಷನ ರಸ್ತ 


[ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ 
2.40ರಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಊರಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಾಗಾನಲ್‌ ವಿದ್ಧುಕ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ 
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನೆಂ.102654) 


F ಲೆ ್ಲಿಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದಿಂದ ಮು: 
ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂ.101033) 


ದ 


3.00 ರಿಂದ 4.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101603) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟಿ 
00 ರಪರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪಂ.101587) 


ಜಿಕೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕಾರವಾರೆ ಇಳಕಲ್‌ ರಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಬಕಾಪೂರ ರ 
ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101733) 
ಲ್ಲೆ ಕ್ಕಿನಕಟ್ಟ-ಹುನಗುಂದ ರಸ್ತ ವಾಯಾ 
ಮಂಚಿನಕೊಪ್ಪ ಮುಗಳಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಪಂ.114080) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತ (ಎನ್‌ 
ಶಿಲವಂತಸೋಮಾಪೂರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 7.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಪಂ.114082) 


ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿ 4 ದಿಂದ ಕಡಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತ 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 500 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 1.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (೦.114286) 


WE 


ರಿಂದ 3.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114084) 


W 
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3 pe ಈ 
ಘ್‌ ೩೦ಸಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


w}- 
u 


ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -6 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು 100.00 
ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.60 ರಿಂದ 650 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (40114085) 

20 ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕೋಣನಕೇರಿ ರಸ್ತ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ 50.00 
; 40 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086) 

21 [ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದಿಂದ ಮುಗಳಿ ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟ, ಹಿರೇಬಿಂಡಿಗೇರಿ 60.00 


| ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.70 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114087) 


ಎನ್‌ 7 


ಜಿಕ್ಷ`ಸನನೂರು" ತಾಲೂ `ಕಗ್ಗಾಂವ-3 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ"ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.32 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1. 3 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸಪೂರ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ 
oe ನ ಕಾರಡಗಿ ಮತ್ತು ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ 


5ರ ನಾ ಸವಣೂರು ಮಾ: ಸವಣೂಕ್‌ಷಾಸ್ಥಾ ಕ್‌ ಸಧಾರಣ ಪಪಣಾರ್‌ 3ರ. 
ತೊಂಡೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ 'ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.720 ರಿಂಡ 5.75 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.82147 

6 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ. ಸ ನ ೨ಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ-ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವ ಸ್ಪಷನ್‌ ರ ನಯಾ 400.00 
ಮನ್ಸ ್ವಂಗಿ-ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ-ಹೆ: ್ಭಿ £ 0.00 ರಿಂಡ 6.30 ರವರೆಗೆ p 
(ನಂ.102705) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-4 ರಿಂದ ಶಿಶುವಿಸಹಾಳ ರೂ ವ್ಹಾಯಾ 300.00 
| 8 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ-ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 2.99 ರಿಂದ 4.30 ರವಕೆಗೆ 100.00 
cf 1 2 ವಿ KA | 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.102707) 
9 ಹಾವೇರಿ ಜಥ ಯು, ಹಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಣಶಿಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳ-ಸವಣೂರ ರೇಲ್ತ ಸೇಷನ್‌ ರಸ್‌ ವ್ಹಾಯಾ 200.00 


ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 9.50 "ನಂದ 11.00 ಮುತ್ತು 11. 
ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ "ಮಾಡುವುವು. (೦.102708) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಿಮಳ ವಣೂರ ರೈಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತ ವಾಯಾ 


ಮನ್ನಂಗಿ. ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟ ತೊಂಡೂರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 450 ರಿಂದ 950 ರ ವರಗೆ ಆಯ್ದ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744) 


ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಎಚ್‌04- ಶಿಶುವಿಸಹಾಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ 


ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳ. ಫಕಿರಸಂದಿಹಳ್ಳಿ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರ ವರಗೆ 
ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114745) 
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3 ನಾನಕ್‌ ಹ ತ 
ಸಂ. | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


OL NS 


144 ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ 35882.03 


OS SN 
ತಯವ್ಯಯದ್ದ್‌ನ ಡೆ ಇವಾಗಾಗಾ ಪತ 


[o) 


ಸರ್ಕಾರಿ 


ಲ್ಲಯ, ಹಾನಗಲ್ಲದಲ್ಲಿನ, 
ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.13771) 


ಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ 
ಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಜಿ 
೧ 


ನೆಲಸಮಗೊ 


ಜಿಳ್ಲೆಯೆ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿ 


ಹು 


ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಂ.119040) 


ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 


1075.00 
2835.00 
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ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಕೈ-1073(1159) ಆ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 2020-21 ಸೇ ಅನುದಾನ, ಬಿಡುಗಡೆ ಎರ 


ಪಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ. y ak” 
ಸ್‌ ನನಾ ಪಪ ಕ್‌ ಪಾಮಾರಾನ್‌ ಸ್ಥ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಯಲಗಚ್ಞ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ "ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 30.00 


;ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುದು. (ಸಂ.1014060) 


3 [ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಸರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವೆಗಚಾರ 20.00 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109261) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷಿಟಿರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109293) 


ಹಾವೇರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲಾ8ನ, `ೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಇಾಲೊಬಿಗ ಸಾಂತ್‌ 


ಸ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಹೆಂ.119777) 


Ww ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.119778) -, 


ಪೌಷ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109503) 


FN 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.109297) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಥಾಡಗುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ 14.00 | 
ಲ್ಲೇಶಪ್ತ ಕಾಣೇರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಶಣಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನೆಯಿಂದ 25.00 | 


ಥಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಹುಲಮನಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ು ಸ್ತ್ರ ಫಶ್ಯೀರಪ್ಪ 


ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣವ್ವ ಪರಸಪ್ರ ಹುಲಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ. | | 


Fl 
p 
Nl 
Fy] 
p 
tl 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 125, 2) ಎಕ್ಕುಂಬಿ- 
.ಹೆ-2ಸ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಸೇವಾಲಾಲ ತಾಂಡಾ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 125ವರೆಗೆ 3) 
ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾ.ಹೆ-2ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಕಾಶರ ಕಾಲೋನಿ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 0.80ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118843) 


k 
) 
[1 
€ 
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ಧನಮಗಾಕಹೌ ಪಡ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಇ8ೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಯ್ಕಪ್ಪಸ್ನಾಮಿ 
ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108189) 
ಪೆಬ್ರಣದ ಬಸೆವೇಶ್ವರ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108184) 
ಕ್ಷಯ `ಹರೇಣೆರಾರ ತಾಲೂಕಿನ  ಗಂಗಾಯಿಕೊಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦.108082) 
ಆಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೂಡ್ಡಗುಬ್ಬ 


ಯ, 


ಲೋದಬಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.107918) 


ತಯ, ನರಕಣಕರೂರ್‌ ತಾಲಾನ'ಇ 
ರ್ಮಾಣ. (ನಂ. 108099) 
ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕಂಚಾಯಿಕೂಪ್ಪ 
) ೦ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.119248) 
ಸ ಇಕರಾರ ಪನ್ನ ಪಾಂಗ್‌ ಮಾರ ಪರತಿಷ್ರ ಜಾತ ಇಕೊನಿಯೆಳ್ಸಿ 
ನೈ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107671) 
ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಜಿ. ಬಣಕಾರ ಬಡಾವಣೆ ( 
ದುರ್ಗಾ ಟಾಕೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108929) 


ಣೇವೆನ್ನಾರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಲಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 
ಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ನೂಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಸಂಪರ್ಕ . ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಚ ರಸ್ತೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.2: 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112254) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ | 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 ಮಾ _ 
H 2 3 
ಹಿರೇಜಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ 40.00 


೦ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೇಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 3116 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ವಂ.107723) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಜ್ವಾಃ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ರಾಣೇಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 30.00 
ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107727 


4 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಜೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಮದೋಡ, ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಹಿರೇಮಾಗೆನೂರ, 200.00 
ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಹಾಗೂ ಮೆಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ರೆಗಟಾರ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುದು. (ಸಂ.119426) 


ಲ್ರ' 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ವೆ೦.119427) 


7 ಕ್ರಯ, ವ್ಯಾಡಗ ತಾಲಾನ 'ಬುಡಪನಹ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಓಡಯ 
ರಸ್ತೆ /ನೆಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109832) 


ರವ ನನಾ ಮುಗ ಗಾವುದ ಪಷ್ಟ' ಹಾಡ 


Nn ಜಿ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.99850) 


; ಜಾ ೬ ರಿ 1 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪುರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 23) (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
{ c.107569) 
ಹಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಕಂಕಣವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 9.90 


ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107833) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಲವಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಶಂಕಪ್ಪ 6.00 
ಲಮಾಣಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
(ಫೆಂ.107768) - 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.107776) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ THR ತ್ರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


————— 
OE — 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರನಬೀಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ 
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117971) 


EE 
SS 


ತರ ರಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 


ಹಡನ ಮೊನ್‌ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಇಸಾ 

ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(ನಂ.109028) 

ಹಾಪೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲೇಹೂಸೂರ ರಸಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.110391) 


ಶಾಂತವ್ವ ಹರಿಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ. 110362) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಹಿರೇಕಣಗಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಠಈಶ್ವರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತವ್ವ 
ಭೀಠಕ್ಕನವರ- ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ಪ ಮಳಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮಾಲವ್ವ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.110363) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಸಾಂವಸಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಸಾಕ ಪಾವ ನನನ್‌ ತಾವಾಗ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಳವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಕೋಳೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.110364) 


ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವಾಲಾಲ ನಗರದ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108077) 
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-| ; ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಯ, 'ಹಿರೆಣೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ಲೋಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆ/! ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108096) 
] ಕೆರೂರ`ತಾಲೂಕಿನ ಬತ್ತೀಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ 
ಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.10797) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಡೆನ್ನೂರು ತಾಲೂತಿನ ಮಾಕನೂರೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಚಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಪಂ.107741) 


ಹಾಪೌರಿ`ಜಿಕ್ಷಯ, `ನ್ಯಾಡಗಿ ಲೂ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಹದ "ಎಸ್‌ಸಿ. 
ರಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಪಂ.108978) - 


ಹಾಷ್‌ರಿ`ಜಿಕ್ಷಯ `3ಗ್ಗಾಂತ ಮೂನ ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸ೦.107566) 


ರ `ಜೆಕ್ತಯ ಸವಣೂರು ಲೂನ `ಇಚ್ಛಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾತೋನಿಯದ್ಮಾಮವ್ಪ 


; ಹರಿಜನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ /ಗಟಾರ 


ಪುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.107791) 


ಹಾಷೆನ `3ಾರೂನಹೊಸರಕ್ತ''ನ್ಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132758) 


ಮಾಡುವದು. (ಪಂ:132659) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾ 
ಮಾಡುವದು. (ಪಂ:132761) 
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ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಶಾಕಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132777) 


ಹಾವೇರಿ `ಪಲೂಕಿನ'`ಪಂಶ ಗಾವುದ "ಎಸ್‌ ಲೊನೌಗಾಂ್ರಟರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132794) 


ಹಾಷೇರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗ್ಲ' ತಾಲೂಕಿನ ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುಂಡಪ್ರ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132390) 


ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕಾಂಸಿ :ಹೂಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಕ್ತಪ್ಪ 
ಮಂಜಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಡ್ಡರ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸಂ:132396) 
k ಸಾವ 
ಫಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಪಂ:132401) 
ರ] ] ಪ್ಪ ಗಾಮದಕ್ಷ್‌ ಇಂಚಿನಗಢಾರ `ಕಸ್ತಹರದಸಷ್ಸ್‌ 
ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


( ೨ ಖಿ 


ಫಾರ ನಕ್ಷ ಪಾನಗ್ಲಾ ತರೂನ 3ನ ಗಾಮದಕ್ಷ ವರ್ಶ ರಸಹಂದ ಸನ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132404) 


ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ವರ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ:132408) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132412) 


ರ ಗ 
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ಲೂಕಿವ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ: 32385 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ £8. (ಹಂ: 132320) 


ನಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಂ: 132316) 


9 ಹಾವೇರಿ`ಜಿಕ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಖಂಡೇಬಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಕಾಲೋನದಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132635) 


ಹಾನ್‌ ಹ್‌ ಇತರ್‌ ಪ್ಯಾರ 


ಬಾಳಂಬೀಡ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ನ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ 
ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೊಜ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132409) 


ಧಾಲೂಕನ'ಮಾಸೂರೆ'ಗಮದೆ ಸರ್ವ 
ಇಂತ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ೦:132742) 


ಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ / ಗಚಾರ' ನಿರ್ಮಾಣ 


7 ಹಾಷ್‌ಜಲ್ಲೆಮ `ರಾಣೇಚೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಅಂಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 
| ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ- ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ:130966) | 


ಹಾರ ಪಳ್ಲಯಕಾಣೌಚಿನ್ನೂರ 'ತಾಲೂಕನೆ,'`ಶೀನಿವಾಸಪರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಿಷ್ಠ್ಟ ಜಾತಿಯವರ 


ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ (1 ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130967) 


p 


] 


ಪೇರ್‌ `ನಕ್ಸಯ''ರಾಣೇಚೆನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ, ಚಿಕ್ಕಹರಳಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ ವ್ಯ.ಟಿ.ಹೊನ್ನತ್ತಿ 
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದ ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಒಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ / ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130968) 


pN 


a 
ಓಕ w 


1330.1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮೆಂಜೂರಾದೆ ಮೂತ್ತೆ 
| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 


10.00 


10.00 


10.00 


15.00 


10.00 


14.84 


129.84 


30.00 


30.00 


64.49 


40.00 


EB SSE SSNS SS EL. EE 
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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 


! |ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ/ ಪಕ್ಕಾ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132620) 


» ಬ್ಬಾಃ ಮತ್ತಃ ಪಿ. *ಚೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗ 
ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132582) 
್ಧ ಜ್ಯಾಡಗೆ`ಮತ್ನತ್ರದ `ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಕ್ಷ್‌ "ಬರುವ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂ, 
7 ೇವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ/ 
ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132630) 4 


ಯ, `ವ್ಯಾಡಗ ಮತ್ಷತ್ರದ ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ತ ಬರುವ ಹಾನ್‌ ತಾರಮಾನ `ಆಲದಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
೯ಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132718) 


7! 
ಛ್ಲ 
ಜು 
ಪಃ 


ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹೊಸಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132729) 


ಛಃ ್ಲಾಂವೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಃ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130815) 


ವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7] ಲ್ಲಿ 


[5 


) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130824) 
ಪ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ ೭ 


ಜೆ £ ವಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನ:130818) 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130820) 


; ರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130823) 


3 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂನ್ನಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130825) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಬಂಕಾಪೊರ ಗಾಮ 


ಹ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನ:130826) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


us 


1 2 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಶ್ರೋಡಿ ಗಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ವೆಂ:130975) 


ಪರ್‌ಕಷಾತ 


ಯ ಸವಣೂರ ತಾಮೂ'ಗುಂಡೊರ' `ಾರಡಾದಲ್ರ್‌ 
ಮಾಡುವುದು. (ನೆಂ:130976) 


ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ 


7 
5 
3 
4 ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130977) 
೨ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರ "ಪ್ಲಾಟ್‌ `ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 10.00 
ಕಾಲೋಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130978) 


ಹೆಸರೂರ ಗ್ರಾಮದ 


ಸರತಷ್ಟ 


ಷಾಷಾಹಾವ 
ನಂ:130980) 


( 


ಜಾತಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


8 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ`ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130982) 


8 ಒಟ್ಟು 101.89 
57 ಒಟ್ಟು 931.82 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 5054-04-337-0-01-422 ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆ._-(ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-2) 


ಹಾವ್‌ರ ತಾಲೂಕನ' ಸಾಷಾರ'ಸ್ರಾಮುಡ ಎಸ್‌ ಕೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ವೆಗಟಾರ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂಸ32267) 

ಹಾವೇಕ ತಲೂಕನ್‌'ಗಳಗನಾಥ ಗ್ರಾಮದ 

ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132775) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132680) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132789) 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕನೆ ಕರ್ಜಗಿ ರೇಲ್ರ ಸ್ಪೇಷ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಹಂಸ) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
\ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಷೇರ ಲೂ ಜಳವಿಗಿ ಗಾಮದ''ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಸಂ:132770) 3 


ಹಾನ್‌ ನನಾ ಇದರ ಪಾನ್ಸ್‌ ನಿ ಕಾವ ಪ್ರಾನರಗಡಾರ 1500 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132762) 


ಣ್ಞಾ ಹರಿಜನ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132418) 


[i] 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಳ್ಳಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಟ್ಯಾಂಕನಿಂದ ರತ್ನವ್ವ 13.00 
ರಮೇಶ ಮಕರವಳ್ಳಿ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132419) 
ಪಗ ಪರಾನ್‌ ನ್ಯಾಪ್‌ ಸವಾರ್‌ ನವಾ್ಸ ಪಾನಾರಸಡಕ 70 
ವತಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132421) 


| ಹಾನಗ್ಲೂ `'ತಾಲಸ3ನ'`ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ "ಓಲೇಕಾರ ಇವರ ಮನಯಿಂದ 7.00 : 
ಜಗದೀಶ ವಾಸನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ:132422) 
7.00 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆರಿಜನ ಇವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪರಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦132426) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಹು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿ ಪ್ರ ಕಾಲನ ಆಕ್ಕಿಆಲೂರ' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ 
ಕರೆಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಗುತ್ತಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132429) 


13 


ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇನಾಂದ್ಯಾಮನಕೊಪ್ಪ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗವ್ವ 
ಓಣಿಯಿಂದ ಮೇನ ರೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132433) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಡುವಕ್ರ-ಚ್ಯಾನಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಕು \ ್ರು 
ಶಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ಶಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.25 ರಿಂದ 3.52ರ ವರೆಗೆ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
(ಪಂ:136056) ಸ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ 


u” (ಯೂ. 3 
13 | NE ಕಗಳಳು | 
1 F) ed 
™ ಲ್ಲಯ, ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.! ಮತ್ತು 1.52 


p 
ಶಿರಗೋಡದಿಂದ ಜಂಗಿನಕೊಪ್ಪ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 452 ರಂದ 5.52ರ ವರೆಗೆ 
(ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ಸೆರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಾವಕೊಪ್ಪ 
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ:136839) 


ಬಿ (ಪು 
ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಹರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಸೆಗೆ ಕಾ 
ರಸ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಪೆಂ:130969) 


| 1 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣೀಬನ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಸಲಿಕಟಿ ರ E ನ KX 


2 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣೇಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ" ಜಾತಿಯವರ ನಡೆಯಲ್ಲ 12.00 


(ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ:136323) 


lamar ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ) | 


ಇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡೇರಾಯೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ "ಜಾತಿಯವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ /ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ವೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
(ಪ೦136324) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೌಮಗಾರಿ) 


ಿಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬಡಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಒಣಿ 


ಹೆ 


ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ವಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132861)) . 


Ka ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ನಾಡ ಗಾಮದಥ್ಲಿ ₹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಒ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಯೆಃ ಪಕ್ಕಾ ಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132839) 


, ಶಿಡೇನೂರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.136409) (ಗುತ್ತಿಗೆ 


ಜೋಯಿಸರಹರಳ್ಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ! 
೪೪ = ಟಿ ಸ ್‌ 
ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132813) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132836) 


ಫಯ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ 


ko 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130832) 


ವೇರಿ" ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬನೊರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ:130834) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ: £ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ:130837) 
ಲ್ಲಯ ಶಣಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿತೀಷ್ಟ 
೯ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130838) 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಹಂ: 130840) 


ಹಾವಾರ`ಇತ್ಸಯ `ಸಷಣೂರ`ತಾಲೂಕಿನ 'ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 


kc) 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ:130984) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಿಕರೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130986) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ. ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನೆಂ:130987) 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109073) 
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-} ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಕಗಲ 
| | yp pr (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ 


ಲ್ಲ) 


3 3 


3 ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂರಗುಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ/ಗಟಾರ 20.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.108799) 


4 |ಹಾಷೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109075 


~~ ಗ ಸಮರ ಪಾಟನಕ್ಷ ಎಟ ಾಡೊನಿಗೆ pe 
_ ©. 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ಪಂ.109916) 


7 [ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಟನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರ/ಗಟಾರ 20.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109294) 
1.45 


ಪೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿಯವರ ಮನಯಿಂದ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಭೀಮಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ 
ಮಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರುಮಣ್ಞೆನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ.109021) 


ಜಕ್ಕಯ ಬ್ಯಾಡಗ `'ಪತಕ್ಷತದ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ರಸ್ತೆ! ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.109292) 


ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
೦ಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108210} 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ. ಸುತ್ತಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ] 15.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ.107685) ; 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 25.97 "| 
| ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108109) 
ಕಣ ಇಮಾ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 12.00 
ಸ್ತ 
{ ಹಾನೇರ'ಜಿತ್ಲೆಯೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರದಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಪಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ! ' 100 
[ಕಾಲೋನಿ ುಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108940) 
ಹಾವೇರ ``ಜಿಲ್ತೆಯ, 'ನಕಣೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನ" ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 10.00 
ಕಾಲೋದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.108179) 
ಹಾವೇರಿ `ಜಕ್ಷಂಯ. "ಹರೇಕೆರೊರ್‌`ತಾಲೂಕಿಷೆ"`ಕಿರಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 10.00 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ನಂ.108045) | 


ತಾಲೊಕಿನ' ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಫಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.108507) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ುಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಫ ನ ಸಾಸಾಡ್ಗ ಸುಪರ್‌ ಪರಷ್ಟಪಾಗಡದ 7050 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.108033) 
ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ.93325) 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಪ್ರಾ: 1: 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.112255) 


ಕೇಜ್‌ ನಂ. 
ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107733) 

ಲ್ಲೆಯ,  ರಾಣೀಬನ್ನೂ ನ ಕ್ಲಿ ಗ್ರಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನೆ ಕುಪೇಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ 


೦ಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107736) N 

] ಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107737) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆಸ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಸಿ) (ನಂ.107732) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.(ಎಸ್‌.ಟೆ) (ವಂ.107734) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, 7; 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಫ 


ಛ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ `ಪೆಂಗಡದೆ 
ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.99858) 
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ಕಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತೆ | 
Ks ' £ = 
(ರೂ.ಲಕಗಳಲ್ರಿ) 
( ಪ್‌ 


| ೨ 
1 ಬಾ 3 


[¥) 


3 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗಾಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 10.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107399) 
3 ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 10.00 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107836) 
4 ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಠಿಷ್ಟ 10.00 
[al m ka ಬ 


ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ನಂ.119418) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇರ . 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107782) 


1 | ಬಟ್ಟಿ 10.00 
ಒಟ್ಟು 65480 


3054-04-337-1-10-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರ ರಸಗಳ _ನಿರ್ವಹಹಣ- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


1 ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ `ಕಾಂತ್ರೀವಿಕಸ್ಯಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.110187) 


3 ಬೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಾಪೂ ನ ಚೆ. ಕಾಲೋವಿ? 10.39 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109078) 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಪೋ ೦ತ್ರೇ&ಸ ಟಾ ಮಾ 12.00 

ಮಾಡುವದು. (ನಂ.109076) 


| 1  [ಹಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಗ`ಪಲೂಕಿನೆ ಸುರಳೇಶ್ನರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಿ.ಡಬ್ದೂಡಿ ರೋಡ ದಿಂದ`"ಯಲ್ಲಪ್ಪ 10.52 
| ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಳವಾರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.110365) 


[ 


2 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕನ ಕೊಷ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಶ್ರೀ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಫ್ಯಾರಪ್ಪ`ಚಿಗಳ್ಗಿ "ಇವರ 14.00 
ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲವ್ವ ಈರಪ್ಪ ಸಾಂವಸಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ.॥0366) 


ರೊರ' ತಾಲೂನ ಕಂಡೋರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಸಿಷ್ಠ`ಪಂಗಡದ`ನತೊನೆಗೆ 


ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.108129) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 
ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೀಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ರೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಪಂ. 107742) 


ಕಹ ವ್ಯಡಗ ಮಾನ ಪನಡನನ್ನಾರ ಗಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ 


pe [5 
ರಸ್ತೆ /ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ರಮೇಶ .ಗಾಜೀಯವರ ಮನೆಯಿಂದ - ಷಣ್ಮುಕಪ್ಪ 


ಬಸಪ್ಪ ಭ್ಯಾಟಪ್ಪ್ತರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (ನಂ.109218) 


ಒಟು 
ನ್‌ 


1 ಹಾವೇರಿ ಜಕ್ಲಯೆ3ಣ್ಗಾಂದ `ತಾಲ್ಲೂಕನ್‌ಗಂಗೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.108207) 
SS 
EN 
- % C ವ (ಟಿ.ಎ: ) _S054-04-337-0-01- ಕ್ರಿಯಾ ಅ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-1) 


ಹಾಷೇನ "ಪಲ `ಇಾಟೇನಷ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ಯ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಾಡುವದು. (ಸಂ: 132880) 

ಹಾಷೇರಿಾಲೂಕನಹಾಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಸ್ರ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132771) ” 

ಹಾವೇರಿ - ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(ನಂ:132266) 


ಹಾವೇರಿ`ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಂದಿನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132760) 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾದಾಮಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132434) 


ನಾನಗ್ಹಾ ಪರಾನ್‌ ದಾಷ್ಠ್‌ ಸ್ರಾವದ ಫನ್‌ ವಾರ 'ಮತಹಾರ್‌್‌ 
ಪಾರ್ವತ್ತವ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಂ:132435) 


ಹಾವೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗ್ಲ `ಕಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೊಮನಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಗಂಗಾಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132436) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಫೆ 
ಕುರಕುರಿ ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132437) 

ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಮನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132438) 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


1 ]ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 20.00 
ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾ: 


ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 10.06 
ಸ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦:132522 ) 


ಸಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗೆ ಇಲೆ 10.00 


ಬ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಡಂ: 132493) 


ಕ್ರಯ `ನರತರೂರ` ನೂ ಪಾಸ್ಟ್‌ ಗಾ % £ 10.00 
ಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಂ:132633) 


ಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಬ್ರಣದ ಜೌ ; ಿ ರಸ್ತ ರರಿತಿಷ್ಟ 10.00 
ತ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132406) 
6 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ (ತರಳುಬಾಳು ಸಮುದಾಯ ಭವನ 12.56 
ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132581) 


15.00 


ಇರ ಪಕ್ಲಡು ಕಟ್ಟ್‌ ತಾವಾನ ಮಾಸಾರ ಸುನು ಪರತ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ:132744) 


10 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಜೊರು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132322) 


ಸಮ 


i! [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಮೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ 10,00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132732) 


ಣಸಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
೦ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಯ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 


ಕನ ಶನಗದ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರ 
ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಿಸ್ಯೈಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. 
(ಸo:130971) 


Page 17 0f 44 


ಬೆನ್ನೂರು ತ ತಾಲೂಕಿನ £ ನಿಟಪಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪ ರಿಶಿಷ್ಕ ಪ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ" ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ . ಮಾಡುವದು. 


, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 
/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ: 132808) 


ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ y ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132636) 


4 ES ಜೆ 
ಗುಡ್ಡದಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:132580) 


ು ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
'ಕಾಂಕ್ರೀ ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ:130843) 


ಸ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ ್ಭ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಭಾ 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಲ್ಲೂರ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ: ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130988) 


ತಾಲೂಕಿನ ಹುರಳಿಕಿಪ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ 
ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ: 130989) 


ತಾಲೂಕಿನ ' 'ಮೇಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130990) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಳ್ಳಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ:130991) 
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೦. ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
೨ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:130992) 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನಯಿಂದ ಹೂನ್ನಪ್ಪ. ತಳವಾರ 
ಹುನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ:130993) 


ಟಿಎಸ್‌.) 5054-04-337-0-01-423 ಕೆಯಾ ಯ 


ಹಾವ್‌ ಪಲ್‌ ಇಾಚೇನಹ್ನಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-!) 


ಮಾಡುವದು. (ನಂ: 132881) 


ಕೋಣನತಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು.(ವಂ:132266) 


ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋದವಿ 
ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ:132760) ' 


HT 


3] ತಾಲೂಕಿನ 
ಪಾರ್ವತ್ತವ್ವ ತಳವಾರ ಮನೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132435) 


ಖು 


ುಷೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132436) 


ಜಿಲ್ಲೆ 'ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮನಯಿಂದ ಫ 
ನವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132437). 
ಲೂನ ಆಡಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ನ೦:132438) 


ಸ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಿಂದ ರಾಜಾ ಇ 


ತಾಲೂಕಿನ `ತಂಕಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:132439) 


ಹಾವೇ ಇಳೆಯ, ರಟ್ನೇತಳ್ಳಿ "ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಲೋಕೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೇನ್‌ 
(ನಂ:132606) 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಲ್ಲೆಯ," ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132522 ) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಯಡಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132493) 
3 
ಹಾ ಇಕ್ಷಹ ಎಕರ ಪರಾ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಂ:132633) 
ಹಾವೇ `ಜಕ್ಲದ, ಇರಣರಾರ ಬನದ ಪಡಷ್ಪಾ ಸಗ ಮವ್ಯ್ತ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನ೦:132406) 


ಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ (ತರಳುಬಾಳು ಸಮುಬಾಯ ಭವನ 
ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132581) 


ಹಾಪಾರ ಜಕ್ಲಯ. 'ರಟ್ಬಪ್ಸಾ ಕಾಮಾನ್‌ ಕಟ್ಛಪ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪಕಕಷ್ನ 
ಅಪ್ರೋಜ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೀರಭದ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾದ ತೇರು 
ಓಣಿ) (ಪಂ:132324) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ) (ನಂ:132744) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132547) 

ಜಿಲ್ಲಯ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:132322) 


5] X ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೌತಿಷ್ಠ' ಪಂಗಡದವರ 
ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ನಂ:130970) 
ಹಾಷನಿ ಕ್ಷಯ ರಾಣಾಚೆನ್ನಾರ ತಾಲೂ ಶಂಗದನ್ಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ `ಪಕತಷ್ಠ”ಪ 


ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ/ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಫ 
(ನಂ:130971) 


ಹಾವೇರಿ ಷಕ್ಕಹ'ವ್ಯಾಡಗ ತಾರಾ, ಇರ್‌ ವಾಡ ಎಸ್‌ಚ 
/ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:132808) 
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ಕ್ರ ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು > 7 ಮಂಜೂರಾದ ಸತ್ತೆ 
| pl | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


pa 
3 ಜಾಷೇರ ಜೆಲ್ಲೆಯ, "`ಬ್ಯಾಡಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 25.00 
ಉಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ:132636) 
1 ಹಾಷೇರಿ"ಜಿಕ್ಲಯೆ.ಮ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, 20.00 
ಕೆರಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ/ ಪಕ್ಕಾ 
ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುದು. (ಸಂ:132676) 
5೨ [ಹಾವೇರಿ ] ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ 14.56 


ಇಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಓಣಿಗೆ / ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಃ 


ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ:132580) 


ಒಟ್ಟು 139.56 
fe 


ಹಾವೇರಿ `ಜಿಕ್ತೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಸೋಮಾಖೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 12.00 
ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:13೦843) 

7 ನಾನನ ನಡ ನ್‌ ಪನಾನ್‌ ಪನರ್ಧನನಾಷ್ಪ ಸಾವರ ರಾಷ್ಟ ಪಾಗಡಡ 755ರ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130845) 
ಹಾಷರ್‌್‌ಡಲ್ಲೆಯ"ಶಗ್ನಾಂವತಾಲ್ಲೂಕನ'ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ”'ಗ್ರಿ ಮದ" ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ' ಪಂಗಡದ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ:130847) 

276. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ತಾಲೂಕಿನ'`ಹುರಳೆಕುಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.. (ನಂ:130989) 
3 [ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಛ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 
ಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪುದು.. (ನಂ:130990) 
10.00 | 
| ಕ್‌ ನಷಣೂಕ ಲನನದಿನಾರಲನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ 21.00 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ:130992) 
8 ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ' ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮನಯಿಂದ ನ್ನವ್ವ ತಳವಾರ 20.52 


ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ನಂ:130993) 


ENT NS ನಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿ ಮೋಜನೆಯಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರಗಳು. (SDP - Dr.Nanjundappa works) (zAAAAazAAzAgE2A SAVARD o£Z.,A PASAAUAjUAKAA) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಪೇದಿ ಶಾಲೂಕು 


ತಾಲೂಕನ ಹಾವನೂರ-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತ ಕಮೀ 
ಕಲ್ಪರ್ಟ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ) (ಸಂ.109836) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ.ದಿಂಗಾ 
.90 ರಿಂದ "1106 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ "ಫಂ. 133206) 


ಕಮೀ ಸ ರಿಂದ 540 & 6.00 ಶಿಂದ 650 ಪರೆಗೆ poi 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಣಜಿಯಿಂದ ರಾ.ಹ.26 ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಕಮಲಾಪುರ 
ಮೀ 0.00 ರಂದ.100 & 2.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (2.108105) 


ನ ೂಕಿಸ €ಕೆರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಹಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೇಗಿಲು 151,28 
ತಿಪ್ಲಾಯಿಕೊಪ್ಪ ps ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60, 10.30 ರಿಂದ 11.50, 13. 20 ರಿಂದ 14.70ರ ವರೆಗೆ 
೧ 


310.92 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. (ನಂ.133642) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಸಂಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ಹಾನಗಲ್ಲ 
ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ತಕ್ಷೇತದ ಬ್ಥಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು 


ಬ್ಯಾಡಗಿ "ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ``'ಬಾಡಗ ತಾಲೂ `ಎತ್ಕಂಬಿ-ಮೌಳಕಾಲ್ಲೂರು"'ರಾಜ್ಯ 


ಬೀರೂರು ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗೆ ರಸ್ಸೆ 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖುದ್ದಾದಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸೆ ಸ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂಧ 3.50) (ನಂ.67268) 


pr 
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ಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
| 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 


i ಸಂ. i ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆ 


ko 
[N° 


ಹನನ ಪಡ ಇನ್ಸಾನ ಪರನ ತಂದಗ ತಡಗರವ್ಗಾಡಸ್ತ್‌ 
3.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108405) 


ಹಾಸೇಕ `ಔಲ್ಲೆಯ '`ತಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನೀ 
4.00ರವರೆಗೆ (ನಂ.108414) ವಕ್‌ನ್ದಸ್ಟೀಫ್‌ ಆಗಿದೆ. 


ಹಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ' ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಗಳಿ ದುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 290 ರಿಂದ 
ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.133105) ' 


el 
[el 
ಶ್ರ 


ನ ] ವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಹುರಳಿಕುಪ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ .ಮಿ 100 ರಿಂದ 300 ರ 84.11 
ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107753) 


೨8,00. 


ಹಾವೇ `ಜಕ್ರಯ ಹಾನರ್‌ ಪತ್ಷತ್ತದ' ಸವಣೂರು `'ತಾಲೂಕನ `4ಸೂರ-ನೇರಲಗಿ "ರಸ್ತೆ 
ಮಂಟಗಣಿ, ಕಲಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಮುಗದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 3.50 ರಿಂದ 4.80 ರ ವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವಂ.133131) 


28651 
| ಎನ್‌ ಹನನ್‌'ನಧಾಗ TSS 


5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಪಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಬಿವುದಿ ಯೋಜ -ಹರಿಶಿಷ್ಟ. ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. (SDP - Dr.Nanjundappa works) {AAAAz2AAzAg#zA sAAvAAD E/E,A 
PASAAUAJUAKAA} 


ಇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಹಾವನೂರೆ-ಗುತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.06 ರಲ್ಲ ಸಿ.ಡಿ. ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಪಂ.109837) 


ಸಗ ` ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಕ್ಕಾಂಶಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ತವನಂದಿ-ಜಡ-ಹೊಸೂರ 
ವಡ್ಡರ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 
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ನಷ ಪ್‌ಹ ಮಮಾ ಪ್ಪ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಆರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ನರಸಪ್ಪ] 
ಸವಣ್ಥೆಪ್ಪ ಬಾಣದವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ನಂ.133580) 


(ಕಛವಿಯಿಂದ' ಜೊಗಚಿಕೊಪು ಪ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆ ಕಿಮಿ 10.778 ರಿಂದ 12.40ರ 
ಪರೆಗೆ ಅಭಿವುದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (ಪಂ.107545) 


i 


ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾ 
ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು (ಪಂ.132933) 


ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (ನಂ.133107) 


] ಸಹಾರ ತವಮಾ್ಸ್‌ ಪ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107754) 


10 


ಗ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ನಪಡಾವುಧು: (ಸಂ. 133133) 


ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ snl BEES 41436 


(| 
5 
ಮಾ | 


Page 24 of 44 


ಕ ಪಂ. oo ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು - | ಮಂಜೂರಾದ ಮೂತ್ತೆ | 
Ps (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


1! 
[M 


3 ಹಾವೇರಿ"'ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ-ಇನಾಂ ; .ಮೀ ೨5.60ರಲ್ಲಿ 5.00 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . | 


3" [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಾ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಯಕ] 10.75 | 
ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ (ಬಿಡರಗಡ್ಡಿ ಮಾಸ್ತರ) ಆಡೂರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಂ.133582) 


ಖಾ 
ಒಟ್ಟು 25.75 
25.00 
ಹಾವೇರಿ `ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಮ್ನಿಗನೂರ ಕ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 13.28 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಎಸ್‌.ಟಿ.) (ವಂ.107662) } 


$ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾ €ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದೆ ಕಾಲೋನ 
ಸೋಜ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾಡುವುದು (ನಂ.132431) 


೯ ಹವನ ಸ್ಟಡ್‌ ದೃಡ ರಾಷ್‌ ಗನ್‌ ಸನರ್‌ ಆ ಇರಾನಿ ಸಂರ [NSS 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು (ನಂ.132931) 


ಶಿಗಾಂವ ತಾಲೂಕು . 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ ಹಚ್‌-4 ಕುಂದೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲ ನಿಗ 66.66 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ) ಮಾಡುವುದು ಕಿಮೀ 0.06 ರಿಂದ 3.00 (2೦.108282) 


Fl Er [7X7 


20.28 


1 `ಹಾಪೇರಿ ಸೆಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ. 15.29 
ಹಣಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಪಾಷಾ ಸಕದ ಗಾಂವ್‌ 
(ಹೊಸ ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಖರಿಶಿಷ್ಠ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133134) 


ರಿ .ಜಿಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತಕ್ಷ ತ್ರದ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಲಕ 


ಫ್ರೀ 


Page 25 of 44 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


3054-04—337-1-09-172 (ಯೋಜನ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಭಿವದಿ ನಿಧಿಅಡಿಯಲ್ಲಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು). 


ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಾಳಂಬೀಡ ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳೆ ರಸ್ತ 200.00 
(ಬಾಳಂಬೀಡ ಬ್ಯಾರೇಜ ದಿಂದ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ನಂ.110315) 


LE ESE EE 
EE ENE SCN ed 
ಹಿ ಕ 


p ಷಯ ನರಕಣರಾರ ನರ ದಂದ 
ಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಹಾಯಾ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ನೆಪ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 & 8.40 ರಿಂದ 
12.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.110635) 


ನಸ ರಾಣ್‌ಪನ್ಮಾರ ನ ಮೇಡ್ಲೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಪ್ಸ್‌ ಕಸ್ಟ `'ನ್ಹಾಯಾ 
ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೇರೆದಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 7.75 ರಿಂದ 9.00, 12.32 ರಿಂದ 12.65 ಹಾಗೂ 12.7 ರಿಂದ ॥.20 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನ೦.107144) ' 


| 
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ `ಬ್‌ಡೆಗೌ`ತಾಲೂಕನ ಬ್ಯಾಡಗಿ 
2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಸಂ.108072) 


ಶ್ಲ್ರಯ`ಸವಣೂರು` ತಾರಾ ಸಾರನೇರಲಗ ಕ್ತ 
ಹಿರೇಮುಗದೂರ ಆರಳಿಹಳ್ಳಿ ಜ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107764) ' | . 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತವರಮಲಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹಳೇ ಹಲಸೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
10.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.107765) P 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF ROAD PROJECTS 
1) NABARD Letter No. NB. (KAROYSPD/2989/RIDF-06/ 2017-18 
2) G.0 No. PWD 90 RDF 2017, Bengaluru, Dated: 11-10-2017 


Fiaveri Taluka SMTA 


Improvements to Improvements to Agadi-Devagiri road from Km. 2.70 to 5.20 120.00 


in Haveri taluka of Haveri District (1.No.81039) 
120.00 
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2) jHangal Taluka 


2 Improvements to Baichavalli to Hangal-Bammanhalli road via Hosakoppa from: 100.00 
km 0.00 to 4.00 in Hangal taluka of Haveri District (1.No.79851) 
ON EN LR 
3th OOOO OO OOOO OOOO 
3 Improvements to road from Hounsabhavi Hirekerur Masur Road from Km 90.00 
24.50 to 26.00 in Hirekerur taluka of Haveri District ({.No.80077) 

NS NN NN 
[4 RanbenuTaika OO 
Improvements to Ranebeonur - Mudenur Road from Km 9.25 to 11.70 in 100.00 

Rancbennur taluka of Haveri District {1.No.80067) 
Total 100.00 
SE 
5 {Improvements to road from Byader Tanga] taluak border Road Vai Mallur, 100.00 
Shanakripura, Timakapura, Hedigonda, Kaginele & Kashambi road from Km. 
0.00 i0 2.00 in Byadgi taluka of Haveri District (1.No.80239) 
NN EN EN 
i 
Improvementi to road from Jakkanakatie to Hangunda via Chandapura-Mugallikatte- 100.00 


Manchinakoppa from kin 0.00 to km 38.24 in Shiggaon taluka of Haveri District 


1. No,3031 


|| Total NABARD RIDF-XXIIl 
| __ [DNABARD Letter No. KB. (KAROYSPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018} 
i] 


610.00 


BTN Haveri Taluka 
Improvements of Havanur-Choudayyadanapur road from km 0.00 to 1.50 in 90.00 
Haveri Taluka of Haveri District. (1.No.96229) 
NS ET SE 
[2 HanalThk OOOO oO OO 
2 [Improvements to Road from Harihar,Sammasagi road to Sheshagiri Km 0.00 to 120.00 
3.40 Km in Hangal Taluk of Haven District. (1.No.96068) 
| | Total 120.00 
| 3 [Shieaon Taluka 
3 {Improvements to Road from Shiggaon Savanur Railway Station MD Rto 60.00 
Joins Kankanavad, Chikkamatiur, Hirematlur Plot road Km 0.00 toe 6.00 in 
Shiggaon Taluka of Haveri District. (1.No.97518) 
NS EN NN 
Total NABARD RIDF-XXTV 270.00 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 


2) G.0.No.PWD-i73/RDF/2016/Bengaiury/ Dated: 
CT ner Tid TO 
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Construction of Bridge on NH4 to Shishuvinahal road via Savoor, Chikkabudiyal, 
Teggihalli, Gundur, Mantrodi Jekkinakatti, Karadagi Choudal at Km 11.40 in Savanur 
Taluka of Haveri District. (1.No.64920) 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 
1) Nabard Lir No.NB {(KAROYSPD/RIDF- 06/2017-18/Dated: 04-10-2017 


DiBadiTha OOOO OOOO OOOO 


||] Construction of Bridge at Km 2.55 On Motebenaur Guttala road in Byadagi Taluka NN 
of Haveri District, (1 No,76917)__ 


DETAILS OF MONTHLY PROGRESS REPORT OF BRIDGE PROJECTS 
1) NABARD Letter No. KB. (KAROYSPD/3488/RIDF-06/ 2018-19 Dated: 18-12-2018 
Rancbennur Taluka 
Construction of Bridge at Km 2.85 On Aremallapur-Kudarihal MDR in Ranebennur 


1 
WwW ‘Taluka of Haveri District. 


Byadei Taluka 
Construction of Bridge at Km 2.30 On Dhummihal-Titavalli road in Byadagi Taluka 


of Haveri District, (1.No.99357 


z 


Total NABARD RIDF-XXIV 


=337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಭಾಗ-1) 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


|| § |] 


ITI IT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾವೀರಿ ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೂಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.2 ರ ಕಿಮೀ 5560 
ರಿಂದ 56.60 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.118166) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ. ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಶ ನ 
ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 135233) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ. ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಹ ನಂ. 
201.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ. 


134573) 


ಪಾಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಪಾನೆಗೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಸ, ಸವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ "ರಾಜ ನಂ. 137ರ ರಸ್ತ 
ರಿಂದ 50.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ. 134574) 


ರಾಣೇಬೆಸ್ನೊರ ತಾಲೂಕಿನೆ `ಬಾಗಲಕೋಟ್‌-ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನೆಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ-51ರ ಕಿ.ಮೀ. 


21990 ರಷರೆಗೆ (ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ 
ಸ್‌ ಸೇತುಪೆಯ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102247) 


ಠೀ ಬೀರೂರು-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76ರ ಕಿ.ಮೀ. 125.01 ರಿಂದ 
ರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕೋಡಿಯಾಲ ಹೊಸಪೇಟೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಸಂ.1331910) 
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w 


] ಮಂಜೂರಾದ ಪೊತ್ತೆ! 


Fa 
p ೫2 | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 


್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಶುಷ್ನತ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


| -2 ತಕಿಮಿ೩23550 ರಿಂದ 23620 ಹಾಗೂ 237125 ರಿಂದ 24000 ರವರೆಗೆ 
(ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (ಸಂ.49713) 


ಪಾನಕ ನನ್ನಡ ವ್ಯಡ್‌ ಮಾಹ ಪ 7560.00 
ರಂದ 23790 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ 


ಪಃ ಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. {ಪಂ.119118) 


~ 
4 
B 
[sl 
1 
p 
a 
[A 
9 
of 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 290.00 ರಿಂದ 290.70 ರವ 
ುಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 
(ಪ೦.67431) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಕ್ಲೆಯ. ಪಿಗ್ಗಾಂವೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಇಳಕಲ್‌ ರಾ.ಹ.ನಂ.06ರ ಕಿಮೀ 16802 ರಿಂದ 20.00 


68.273ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ನಂ.65044) 


4ರ ಮೇಲೆ ) ಸವಣೂರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಇಳಕಲ್‌ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯ 

ಸಂ.6 ಕಿಮೀ 152.100 ರಿಂದ 154.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಂ.101576) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂಷೆ ತಾಲೂಕನೆ, ಕುಮಟಾ-ಕಿರ್ಶಿ-ಮೆಂಡ ಸ ನರಿ ನಂ: 170.00 
ಕಿಮೀ 129.00 ರಿಂದ 131.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.110340) 


Ww 
3 ನ 
4 
8 ಥ್ಲೆಯೆ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕಾರವಾರ: ಯಲ್ಲಾಜಹೊರೆ ಮುಂಡಗೋಡೆ ಬಂಕಾಪೂರ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 100.00 
WW 
6 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.6 ಕಿಮೀ 152.00 ರಿಂದ 200.00 


153.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗು ಕಿಮೀ 170.00 ರಂದ 172.09 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.114083) 


7 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಶಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 200.00 
ಕಿಮೀ 126.00 ರಂದ 138.00ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124496) 
8 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಸಿರ್ತಿ-ಮುಂಡಗೋಡ-ತಡಸ  ರಾಜ್ನ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.69 200.00 


ಕಿಮೀ 136.9 ರಿಂದ 13729ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಸಂ.135149) 


| 9 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ-ಜೆಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ನಂ.01 ಕಿಮೀ 318.64 ರಿಂದ 200.00 
| 319.14 ಮತ್ತು 320.15 ರಿಂದ 320.657 ರವರೆಗೆ (ತಡಸ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


| 10 ಪಾಪೇರಿ ಜಿಕ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರೆಪಾರೆ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಂ6 ಕಿಮೀ 149.40 ರಿಂದ 600.00 
69.595ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. - 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ 


7209ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135 


220) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ-ಶಿರ್ಶಿ-ಮುಂಡೆಗೋಡ-ತಡಸ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ ನಂ.699 
ಕಿಮೀ 137.00 ರಿಂದ 13731 ಹಾಗೂ 13800 ರಿಂದ 138.20ರಪರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135152) 


2335.09 
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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಸವಣೂರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಲಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-05 ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 172.09 ರಿಂದ 
180.50ರ ವರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.134895) 


| ೫ ಟ್ಟು ಹಾಷೇರಿ ವಿಭಾಗ 


5054-04-337-0-01-154 ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ 


1] 
5 


3060.00 


(ಮುಂದುವರೆದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


k 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವದು. ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 6.00 


ಮಾಡುವದು. (ನ೦.66622 


ನಾಷೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೆ 
ಕಿಮೀ 1.60 ರಿಂದ 5.00 


ರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿ-ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ತ 
ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102027) 


್ತೆ ರಿತ್ತಿ-ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ರ ರಸ್ತ 
ರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ವಂ.110318) 
ಬೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಛೆ-ಶಿರಮಾಪೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.65. 
ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.103344) 


ಕಿಮೀ 100 ರಿಂದ ೩15 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಯದಯಲ್ಲಾಪೂರ ಸ 
ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ-ದೇವಗಿರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 1.65 ರಿಂದ 3,55 ಮತ್ತು 6.00 
9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118167) 
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ಸುಧಾರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ (ಭಾಗ-1) 


pe 


ನಿಶ್ಲಾಪಾರ" ಪಾಸಾರಕ' ಸತರ 


ಕ್ಸ್‌ 


ಸ್ತ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 


x 


1.00 ರವರಗೆ 


ಕೇರಿಕೊಪ್ತೆ ತಾಲೂಕಾ ಹದ್ದಿನಿಂದ ಐಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೂಳಕಾಲ್ಲೂರ 
ನೆಗಳೂರ , ಮರೋಳ, ಹಾಲಗಿ, ಗುಡಸಲಕೊಪ್ಪ ಕಿಮೀ 


p 


19 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಲಂಗದಹಳ್ಳ-ಹೂಂಬರಡಿ ರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
280 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.67 901) - (ಸಂ. 69016) 

20 ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರ 
ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.69 ರಿಂ ದ 8.50 ಕ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. (ಫಂ18327) " 


ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ, ದೇವಗಿರಿ-ಸಂಗೂರು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರ ವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.118326) 


KN PRS) 534070 
ಸ 


ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 2.80 ರಿಂದ 7.50ರ 
(ಸಂ.41852) : 1.10 ಕಡಿಮೆ 


ಶರ ರೆಸ್ತ ಪ್ಲಾಯಾ ಅಕ್ಷಿವಳ್ಳ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80. 
CR) Ka 
ರ 


ಮೀ 3.725 ರಿಂದ ೩4335 ಹಾಗೂ ನಮೀ 520 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುಪುದು. 
(ಸಂ.68020) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತೆ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3 
400.00 


300.00 


300.00 


300.00 


200.00 


200.00 


150.00 


200.00 


200.00 


350.00 


ಹಾಬೀರಿ ಜಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಇನಾಯಲ್ದಾವ: 


18915 ರಿಂದ 1000 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ. 67೬68) 


6 |ಹಾವೀರಿ ಜಿಲ್ಲ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮೂಡೂರ ಕಿ.ಮೀ 
530 ರಿಂಡ 6.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ ನಖದು (ಸಂ.67380) 


ೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆ 'ಹಾಣೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಸ ಅಡೊರೆ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 7.64 ರಿಂದ 8.40ವರಗೆ 


9 
15 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗ್ಲು ತಾಲೂಕಿಸೆ ಹೊಸ ಆಲದಕೆಟ್ಟ-ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ 27.40 ರಿಂದ 28.70ವಃ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ವುದು. (ನೆಂ.69136 


No 
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35.00 


70.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


್ಟ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೂರ-ಶತಿಳವಳ್ಳಿ-ಅನವಟ್ಟಿ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರೂ 
ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


₹ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿಸೆ ಕಿರವಾಡಿ-ಹುಲಗಡ್ಡಿ-ಹಳ್ಳಿಬ್ಯಲ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜ.ಮು.ರ) 
ಲ್ಲೆ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕನ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ-ಹರನಗೇರಿ ರಸ್ತ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಸರ ಜ್‌ ಹಗ್ಗ ಮಾಪ್‌ ಸಾರ್ಸ್‌ ನಮಾ ಷಾ ಕಮರ ಕಂಡ್‌ 373 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಫ್ಲ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕ ಬೈಚವಳ್ಳಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಿವ 
ಕಿಮೀ ಮ 
ಪರಿಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಾವೇಕ್‌`ಜಿಕ್ಲ `ಹಾನಗ್ಲಾತಲಸಕನ' ಹೊಸ ಅಲದಕೆಟ್ಟ-ಹೊಂಕಣ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.10 ರಿಂದ 7.60ವರಿ 
ತ್ತು 3200, ರಿಂದ 38.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. "(ಕಿ.ಮೀ 26.90 ರಿಂದ 31.00ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 


ಸ್ಥ ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನೆ ಹಾನೆಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ-ಸಮ್ಮಸ 


ಪಃ 
ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಪುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತಿ 
ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ಶ) 
: 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ವಂ.117356) 

ಜೆಕ್ಲೆಯ.`ಪಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಮಂತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.0 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 
.50 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನೆಂ.115055) 
ಹಾವೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂ 
4.30 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಣಸಿ ಸೋಮಸಾಗರ. 
ಹಿರೇಬಾಸೂರ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.115048) 


£ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಡಗೊರ-ಶಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ117070) 
ನಂ.2 : 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನಂ.117357) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಗೋಟಗೋಡಿ ರಸ್ತ ತಾಲೂಕಾ ಪದ್ದಿನವರೆ 


ಹ 


ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114962) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡೂರ-ಕಂಚಿನಿ 
ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸಂ.115051) 


A 


ಆರಿ ಜಿಲ್ಲಯ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಸಣಕಟ್ಟ-ಹರವಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಪಂ. 115263) 
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ಕ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಹಾಪಗಲ್ಲ 


ನಾಗ ಮುಹರಂಸನ ಕರಾ ಕಂದ 7 ವರೆಗೆ 35ರ 
(ಸಂ.135176) 


: ಒಟ್ಟು 3340585 


ಸಯ ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕರೂರ ಕೋಡ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 


ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (೦.67807) 


ಹಾವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಹಿರೇಕರೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡ ಅಣಜಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದ 28.00ರ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 24.008 ರಿಂದ 27.208ರ ಪರೆಗೆ) (ನಂ.67604) 


ಲೆ ಇರು ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಳಗಿ ಕಣವಿಶಿದ್ದಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.60 ರಲ್ಲಿ 
ಸದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದು (ನಂ70572) 


ಹಾವೇರಿ "ಜತ್ತೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿಪ ತಾವರಗಿ-ತುಮ್ಮಿ 


10.00, 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಮತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆ 


೦ ಹಾವೇ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀರೂರ ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಹ 76 ದಿಂದ ಯಮ್ಮಿಗನೂರಗ| 450.00 
ರೆಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80ರ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


TRE ಪನ ಫ ಕ `ಡಾವರೆಗ"ತುಮ್ಮಿನಕದ್ದ ಅ ರೆ 400.00 


€ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ಫರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸಂ.102259) 


ಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕರೊರ' ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಣತಿ-ಮಡ್ಡೂರು ರಸ್ತ ವಾಯಾ ನಿಟ್ಟೂರು ಕಭವಿ ರಸ 150.00 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.54 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು - (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101422) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ ಕಾಮಗಾರಗ೫ (ಂ.14823) 


(ಪಂ.113522 
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0.00 ರಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ನಂ.113523) 
ಕಿನ ಹಿರೇಕರೂರು-ಮಾಸೂರು ವ್ಹಾಯಾ ವರಹ ನಿಡನೇಗಿಲು! 
ರಸ್ಕೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.32ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


ಹಾನ್‌ ಸಕ್ಸ್‌ ಇರರ ಪನ ಸರಕಾ ವಡ್ಡರ ವಹನ ] 
ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9:00 ಮತ್ತು 12.40 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ಪಂ.113531) 


ತಾಲೂಕನ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸಃ 
ತ್‌ 'ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ನಂ.113538) 


ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ. ಹಂಸಭಾವಿ-ಮಾಸೂರ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ವರಹಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ 
ಕೂಡುವ ಹೊಸವೀರಾಪೂರ, ಹೊಸನೀಡನೇಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ 
0.30 ರಿಂದ 4.155ರ ವರೆಗೆ” (ನಂ.136282) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ' ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ-ಬೇಲೂರು "ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ 
ಅಂಕಸಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 13.20 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (0.00 
ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 658 ರಿಂದ 758 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ರವರೆಗೆ) 
(ಪಂ.41773) : 9.14 ಕಡಿಮೆ 


ಹಾವೇರಿ: ಜಿಕ್ಷೆಯೆ, `ರಾಣೇಚಿನ್ನೂರ `ತಾಮೂಕನ. ಹತ್ತರ 


ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.41772) : 
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ಮಂಜೂರಾದ ಮತ್ತಿ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4 


KT] 


ಯ, 
10.00ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುಪುದು.(ನಂ. 66486) 


ರಾಣೇಬೆನ್ಸ್ನೊ ರ ತಾಲ 


ಕೌಜೆನ್ನೊರೆ `ಇಲೂಕಿನೆ, 'ರಾಣೇಬೆನೂರು, ಚಳಗೇರಿ. ಐರಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.90 ರಿಂದೆ 
$50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು) (ನಂ.66435) 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲಯ ರಾಣೀಬನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ, ಕಷ್ಪಾಹ್ಥಾಪಾದ ಬಾಗಲಕೂೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗವ ಬೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕುಡುಪಲಿ, ಕೂಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 10.80 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ವಂ.66093) 


ef: ರು ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ ಅಂಕಸಾಪೂರ . 475.00 
10.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
8 ನಿಫ ಲ್ಲೆ ರಾಣಬನ್ಕೂ ಲೂಕಿಸೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪೆರಿಮಿತಿಯೆಲ್ಲಿ 1300.00 
ಮೀ. 0.0೦ ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ರಿಂದ 9.65 
್ತೌ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ'ಹಳೆಯ `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ `ಹೆದ್ದಾ 500.00 
ಸಂ.4ರ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.65ರ ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನತ ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜ.ಮು.ರ) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
ನಂ.113651) (ಸಂ.102249) 
10 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೊರೆ- ಇಡ್ಡೇರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 14.480 650.00 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಪ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಸಂ. 113651) (ಪ ೦.102248) 
p ್ಲ ್ನ ಇಡ್ಜೇರಿ-ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 395.00 
ಯಕಲಾಸಪೂರ, ಚಳಗೇರಿ, ತೇರೆದಹಳ್ಳಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಳನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಶಿಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸ೦.113652) 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೇಲೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಸಂಸ ರ 50:00 
ವಯಾ ಹಿರೇಮಾಗನೂರ ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 400ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113653) 
13 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಚೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರ - ಐರಣಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 16.25 ರಿಂದ 490.00 
21.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113654) 
1 `ಹಾನಾರಿ ಜಕ್ತಯ. `ರಾಣೌಚನ್ನೂರ ಇರೂ ಆಕಾವಲ್ಲಾವ ಕ್‌ ಫಾನತಾಬಗ ಕವಾಯ EC) 
ಹರೇಬಿದರಿ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.113655) 
| 
| | 
15 ದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಣೋಬನ್ನೂರು-ಹರನಗಿರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 12.59 400.00 


ಹಾ 
|ರಿಲದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 113656) 


ಲ್ಲೆಯ, ರಾಣ ನ ತಾಲೂಕಿನ ಹರದಗಿರಿಯಿಂದ ಬಾಗಲ ಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ 


ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ; . 8.00 ರಿಂದ 12.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ರನ `ರಾಣಾಡನ್ನೂರು ತಾಲೂ ಇರಾಷಾನ್ಲಾಪಾರ ಸಡೌಹಾ 
ಊದಗಟ್ಟಿ ಹೀಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 13.25 ರಿಂದ 1450ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(೦.113658) 
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ಸ್ಪ 
ದಜ Fr) 


ರಿಂದ 3.4 ಹಾಗೂ 3.15 ರಿಂದ 408 ರವರೆಗೆ (ಹಲಗೇರಿ ಗಾಮದ ಯು.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಲುಮೆಯಿಂದ। 
ಬೆನಕನಗೊಂಡ ಗ್ರಾಪುದ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66671) 


ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತಕ್ಷತ್ರಡಲ್ಲ ಬರುವ ರಾಣಾಟನ್ನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 9.62 ರಿಂದ 13.40 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. "(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 10.58 ರಿಂದ 12.98)  (ಸಂ.66461) 

3 ಸ್ಥ ವ್ಹಹಾ`ಹಕ್‌ಪ್ರಾ 
ಹೋಯಿಸರಹರಳ. ಬೆಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 180 ರಿಂದ 1150 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 10.10) (ಸಂ.77787) - 


ಶೀಪ ದೀವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಿಂದ ಗದಗ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ವರ 
£ಲ್‌ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80845) (ನಂ.97205) 
ಜಿಲ್ಲಯ ಬೀನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ್ಹ ಗಿ 


ಹ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಅಂಟಿಣಡಿನಾಭಿಣುಂಟಿ ಅಜಿ ಖಜಣಯಿಟುಟಿಂ ತಿಬೆಟಟಿ ೩ ಇಬೆಡಿಣು ಟಟುಟಿಂ) 
(ಓಂ.90399) (೬.97205) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (೧ ಅಅ ಕಚಿತಿಜಟಜಟಿಣ, ಕಚಿತಿಜಥಿ. ಉಡಿಟಟ ತಿರಡಿಇ & ಖಣಜರಿ) 
(2.90401) (9.97205) 


ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ-ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಕಿ.ಮೀ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.113659) 


ಗುಡದಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ 
೩ ೪ 


(ನಂ.113660) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾ 'ಲೂಕಿನ, ಹಾ ಲಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.30ರ ವಃ 
(ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 0.365ರ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.58220) 
ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದ್ದಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ. 
ದ್ವಿಪಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.59794) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ದಿನವ' 


. ಸ್ರ 
ಮಲ್ಲೂರ, ಶಂಕರೀಪುರ, ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಕಾಶಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ವ೦.67811) - (ನಂ.68816) 


ಸು 
ಹು % 


ಲಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಬ್ಯಾಡಗಿ- ಕಾಃ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.67367) - 


ಪೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಬ್ಲಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಮ 
K ಇ 3 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.05ರ ವರೆಗೆ) (ಸಂ.66477) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಬಾಡಗಿ-ತಿಳವಲ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 140 ಹಾಗೂ 1140 
ರಿಂದ 16.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಮತ್ತು ॥.40 ರಿಂದ 
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ಮಂಜೂರಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲ್ಲಿಯ. ಬ್ಲಾಡಗಿ' ತಾಲೂಕಿನ. 


ಫ್‌ 
ಪುದು. (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 17.00 ರಿಂದ 


ನ್ನೂರ-ಖುರ್ಧಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿ. 
ಸಂ.114292) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ,ಬ್ಮಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಛತ್ತ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 1830 ರಿಂ 4.40 ರ ವರಗ ಸುಧಾರಣ 285. 
ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು | 


(30.4202) 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.114108) 


5 ನಾನವರ ನನ ವ್ಯದಗ ತಮಾ ಬ್ಯಷ್‌ವ 3 
ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಳಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿಮಿ 


(ಪಂ.114293) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ -4 ದಿಂದ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ 270.00 
ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ತ . 
2 1ಹಾಪೇರ ಚಿತೆಯ `ತಿಗ್ಗಾಂವ ತಲೂಕಿನೆ' ಖಿ ಕ್‌ ದಿಂದ ಮೆನುವಾಪೂರ್‌ ಮ ರಂದ. 155ರ 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕೆಲಸದ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0995 ಮುತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ) 
Wc - 


ps 
kl! 

| 
(2 
PN 
ky 
5 
[5 
[et 

£೫ 
ಎ 
Lat 
[= 
[e] 


3 [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದೆ ರಾ: ಸ 
ವಾಯಾ ಗಂಗೀಚಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಮೀ 6.70 ರಿಂದ 8.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.66761) 


ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗೂರ ಯರಗುಪ್ಲಿ ರಸ 


ಲೂನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಸವಣೂರ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಥಷನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.40ರಲ್ಲಿ 
ಡಿವೈಡರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 


ನ ಸ 'ಸ್ಥೇಷೆನ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 1.20 ರಿಂಪ'5.40ರಲ್ಲಿ 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಊರಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟಾಗಾನಲ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ 


ಎಲ್‌ ಇ ಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.102654) 


ಕ್ಮ ಹೆದ್ಗಾ- 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.200 ರಿಂದ 12.200ರವರೆಗೆ ಸ ಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರೆ) 
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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಮೂಕಬಸರಿಕಟ್ಟ ರಸ್ತ ಸು 


ಜ್ಜ 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101587) 


Df ರ್‌ಂ ಕಾ 
0.೦೦ ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನಂ.101733) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ . ಮುಗಳಿ ದುಂಡಸಿ ರಸ್ತೆ (ಎನ್‌ ಹಜ್‌ 
ಸೋಮಾಪೂರ) ಕಿಮೀ 6.50 ರಿಂದ 77 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಲಾಂವೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ದಿಂದ ಕಡಳ್ಳಿ-ಬನ್ನೊರು ರಸೆ 


ಕಾ ೧ A) 


0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.20 ರಿಂದ 12.80ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 


ವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂ 


ರಿಂದ 3.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114084) 
ಲ್ಲೆ ಕಸ್ಗಾವ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವಾಯಾ ಕುರ್ಸಾಪೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
ಸುಭಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114085) 
ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಕೋಣನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ 
ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114086) 


ರಮಾರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ದಿಂದ ಮುಗಳಿ ಹಿರೇಮಣರಕಟ್ಟಿ, ನಕಾಡ 


ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.70 "ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114087) 


ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.1 ಕೂಡು 
ವ್ಹಾಯಾ ಗಂಗೀಭಾವಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ಮೀ. 2.67 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 5.50 ರಿಂದ 697ರ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.124495) 


ವಾರ ಪ್ಪಹ ಸನ್ನ ಪರಸ ಾ ಷನ ಕೃಷ್ನ ಸಷ ವಾಗ ಕಂಡ 
]5140ರ' ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 'ಹಾಗೂ 'ಸುಧನರಣೆ ವಸಡುವುದು. (ನ೦.135169) 


ನನ್ನಹ ನಾನ ಇವಾನ್‌ ಗಾನ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಷ್‌ ರಂದ 


ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು: (ನಂ.135247) 


ಒಟ್ಟು 3700.90 
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©: 


ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊ 


2 
p ೨೨ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


[CY 
ಫಿ 
AGL 


1 | 2 > 3 H 


1 ಜಾಪರ ಜಕ್ಗ್‌ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಣೆ'ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ-83" ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 01 ರಿಂದ 250.00 
ಶಿಶುವಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 832 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1115 ರವಃ ಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸಪೂರ, ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡೂರು. 


ಮಂತ್ರೋಡಿ. ಕಾರಡಗಿ ಮತ್ತು ಚವಡಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(ಸಂ.67325) 


3 (ಹಾಪೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ, ಸವಣೂರ 
ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸ 


(ಸಂ.102705) - 
p' ಕಹಾ - ಕಾನ ನನ್‌ ಕಾ ET) 
ಕ ್ಲಿ-ಸವೂರ ಕಿಮೀ 1.32 ರಿಂದ 627 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.192706) 
3 ಮತಾ ಹಾ ಪ್ರರ 3 ಕಂದ 1ರವರೆಗೆ 


ಸವಣೂರ ತಾಲೂಕಿಪ ಕುಣಂಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳ-ಸವಣೂರ ರೇಲ್ಪ ಸ್ಪೀಷನ್‌ ರಸ್ತ ವ್ಹಾಯಾ 


ಮನ್ನಂಗಿ-ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ-ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 9.50 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 1185 ರಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.102708) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಿ 
ಮನ್ಸಂಗಿ, ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟಿ ತೊಂಡೂರ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 450 ರಿಂದ 9.50 ರ ವರಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.114744) 


ಎನ್‌.ಎಚ್‌04- ಶಿಶುವಏನಹಾಳ ರಸ್ತ' ವ್ಹಾಯಾ 


ಚೆಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳೆ, ಫಕಿರನಂದಿಹಳ್ಳಿ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದಾ 


ಷನ ಪಮ ಪರಸಾರ್‌ಸಷಣನರ್‌ಸ್ನ 
ಹೆ ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.124929) 


ಸಮಾನ ರಾನನ್‌O ಕಂದ 5ರ ವರೆ EN) 
ದು. (ಪಂ.124930) 


q 


¢ . (೫೦124931) 
7 ಜಾ 00 


ಬಃ 


146 ಒಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಏಿಧಾಗ ” 3872743 


೨054-03-101-0—02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ _ 
ಪ್ರಗತಿ (ಭಾಗ-!) (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) " | 


5054-03-10 
ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು 

ಇಜಯದೆಯಿಲ್ದಾಪಾರ್‌ಪಸಾರೆ-ಗುತ್ತಲ ಕಸ್ಟ" ಕಮೀ `18.00 ರಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ನೆ೦.102094) 
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2) 


ನ ಲ್ಲಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ "ಅತ್ತಿಗೀರಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 9.20 ರ 
> ಇ pe 5 y 
ನುಂ.104155) 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕುಂದೂರ - 
ನಿರ್ಮಾಣ “ಮಾಡುವದು. (ನಂ.125455) 


ಲ್ಲಿಯ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಸೂ ಸ್ತಿ ವ್ಹಾಯಾ ತವರಮಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಬರ: 
'ಹೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆ 


1460.00 
ತ 


ಹಾನೆಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ 
ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.123758) 
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ಕ್ರಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು -] ಮಂಜೂರಾದ 'ಮೌತ್ತ 
j ನ್‌ 
| | $b (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) | 
A 

I ಸ್‌; ನ 

4 ಹಾಷೇರ `ಜತ್ಲೆಯ'ಹಾನಗ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ, ಹಾನಗಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ಸಿಕಲ್‌ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬಾಕಿ ₹5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಂ.119040) 


1185.00 


6 ್ಲ ಇೆರೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ 30000 
ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.135518) 
7 ಹಾಪೇರ ಜೆಳ್ಲೆಯಒರೇಕೆರೂರು' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 300.00 


ಮಂದಿರ ನಿಮಾ 


? 


pl] 


ಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು (ನಂ.135519) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 150.00 
ರು ಬೆ 'ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು: 75.00 


ನ್ಯಾಸಾಪಾನಿಗ್‌ ಸಾಘ 


E 
೫ 
'O 
EL 
y 
b 
e 


10 ಲ್ಮಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರ ಕಛೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ 1000.00 
ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.117726) 
ತಿಗ್ಗಾರಿವ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 43300 
ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.126066) 
1 ಹಾವ ನಯ ಗ್ನಾನ ತಾಲೂಕಿನೆ "ತಡಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನ್ದಿಐಎ'ಗಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 535 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.133851) 
15 ಹಾವೇರಿ ಜಿಕ್ಲೆ'ಶಿಗ್ಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಶನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 160.00 
| 
f ಒಟು 1845.00 
. (3 § 
| 9. [ಸವನಾೂರ ತಾನೂಕ f 
4 ಹಾಷೇರಿ ಜಪ ಸಪಷಣಾಕಿನಕ್ತಿ'ಬಾರ್‌ ಅಆಸೋಷಿಯೇಶನ್‌ ಕೆಟಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 175.00 


ಒಟ್ಟು ಇತರ ಇಲಾ e 4130.00 


4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಮ್‌ [i] 


T ಪೌರ`ತಾಲೂಕು 


ಹಾವೇರಿ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.80969) 
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ಸ ನೆ 
ಜೆಎಂಎಖ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ Wa ನಿರ್ಮಾಣ 


200.00 


480.00 


735006 
ಖ) 


ನಹಕ್ಸ ನನ್ನ್‌ ಸಾದಾ ಸರ್ನರ್‌ ನ್‌ ನ್ಯಾಹಾನತ ಪಾಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನೆಲಮಹಡಿ4ಮೊದಲನೇಮಹಡಿ) (ಪಂ.100971) 


ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ 


ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾ [5 ಮಾಡುವುದು. ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.14328) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರುರಿನಲ್ಲಿನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥ 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.14328) 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರುರಿನಲ್ಲಿನ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.14328) 
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ಜೇ 


[3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಯ ರಾಣೀೇಬಿನ್ನೂರು ತಾ ಬಿ ಗಾಮದಲ್ಲನ ಸರ್ಕಾರಿ 


Kh ೦ ಹು' 
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಧಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ. ಅಡಿಟೋರಿಯಂ 
ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಗಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಮಾಡುವುದು. (ಪಂ.61974) 


4202 ಯೋಜನೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರಿಕೆ, 


ತಾಂತ್ರಿಕ: ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


Fl 


[7 


[oN 


4202 ಯೋಜನೆ. ತಾಂತಿಕ ಪಿಕ್ಷಣ 
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಎರಡನೇ 
ಹಂತ) (ವಂ.7785) 


2೫29-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ `ಸುತ್ತಲೂ' ಕಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 
ರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ನಂ.119868) 


ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ 


೯ರಿ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ಡೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಣಂ.119867) 


(ಪೆಂ.119866) 


ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾರ `ಇಂಜನೀಯೆರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ವ 
ಗ್ರಿಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಂ.124800) 


2000.00 


170.00 


25.00 


22.00 


ಮಂಜೂ ರಾದ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


200.00 


200.00 


೨೦.೦0 


ಖಿತಂಣ್ಞಿ . .2667 08 


ಲ್‌ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೇಬನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. (ನಂ.119099) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ_ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪತಿಕ. 


ಹಾಪೇರಿ ' ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ. ಸರ್ವಜ್ಞವ ಜನ್ನಸ್ಥಳವಾದ ಅಬಲೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


| | 


264.00 


1-201-1-06-139 (ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಕರ್ನಾಟಕ ಫಭ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸ್‌ಕರ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ. 
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DENTE Sಡಯಳ್ಲನ ಾವಗಾಗ ಪಗ ಪ್‌ 


ಮಂಜೂರಾದ. ತ್ರ 
A 


ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನೆ, ತಿಗ್ಗಾಂವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಬ್ದಾಕ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
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ಅನುಬಂಧ — 338 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಶೆಟ್ನರ್‌ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ1159 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-1 ರ ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 


ಸಂಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ” 


1] ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 

5 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀ ಡ-ಬೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ಸರಪಳಿ 21.36 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3422 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 48.83 ರಿಂದ 65.83 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌" ಸಂಖ್ಯೆ” 389 ಕವಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ' | 


ಬರುವ ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಲ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರ ಸರಪಳಿ" 3. 
54.20 ರಿಂದ 65.015 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 6627 ರಿಂದ 75.525 ರವರೆಗೆ [wed 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ, 


ಸಂಖ್ಯೆ” 388 "ಧಾರವಾಡ "ಜಿಲ್ಲೆಯ" `ಧಾರೆವಾಡ' ಹಾಗೂ``'ನವಲಗುಂದ |" 


2457.31 


ಪ್ಯಾಕೌಜ್‌ 390 `ಎ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ `ತಾಲ್ಲೂಕನ' ವ್ಯಾಹ್ತಿಯಲ್ಲಿ `ಬರುವ' 
ಉಣಕಲ್‌ - ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 4.55 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ-ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 “ರಂದ 6.20 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪೂರ-ನವಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮರಗೋಳ-ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 088 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಡಿ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂಡಗೋಡ-ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-46 
ರ ಕಿ.ಮೀ 20.88 ರಿಂದ 2485 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 26.705 ರಿಂದ 38.265 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 


ರ್‌ ಸಾಪ ವಗದಗ ಜಲ್ಲೆಯ" ರೋಣ 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ`'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Mes 


ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136. ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ" ಕ.ಮೀ 2400 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಡಿ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ-ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ಸೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.70 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಸಿ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಶಿಗೇರಿ- 'ಫೆಲ್ಲೂರ- ಪ್ಯಾಟಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ರ ರಸ್ನೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ. ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಡಿ) ' 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದಗಡ- ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ- -136 ಕಿ.ಮೀ 
53.60 ರಿಂದ 69.90 ಕಿ.ಮೀ, 78.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 79.65, 92.24 ಕಿ.ಮೀ 
ರಿಂದ 94.73 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 392 ಎ). ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಸಡಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಗಜೇಂದ್ರಗೆಡ-ಸೊರಬ | 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ಕಿ.ಮೀ 94.73 ರಿಂದ 102.00, ಕಿ.ಮೀ 112.90 ರಿಂದ 118.00 ; 
ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 124.50 ರಿಂದ 130.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸರಿಕ್ತಿ- | 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 2.70 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3087.50 


3551.53 


4236.73 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು / ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


] ಅಂಡಾಜು'ಮೊತ್ತ 


! ಅನುದಾನ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


"1 ಹಾವೇರ ಜಿಲ್ಲ” 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯಿ-393 ಎ)ಹಾವೇರಿ ಜಿಕ್ಲೆಯ'ಸವಣೂರೆ,`ಶಿಗ್ಗಾಂವ `ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ಕಿ.ಮೀ 
91.84 ರಿಂದ 93.49, ಕಿ.ಮೀ 93.49 ರಿಂದ 105.49, ಕಿ.ಮೀ 118.69 ರಿಂದ 123.04 
ಹಾಗೂ 123.04 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 149.94 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ವರ್ದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 
ಕಿ.ಮೀ, 9.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.90, 25.70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 28.70 ಕಿ.ಮೀ, 31.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 31.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. 5305.00 


~ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ" 394 (ಎ). ಘಾನ `ಜಲ್ಲೆಯ' ಹಾವೌಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬರುವ ಎಕ್ಕುಂಬಿ- ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-- 02 ರಿಂದ ಹಾವನೂರ "ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಕೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ" ಕಮೀ 0,00 ರಿಂದ 3.25 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಹೊಸರಿತ್ತಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 “ದ 
ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ) ಹಾವೇರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ " ಬ್ಯಾಡಗಿ-ಹಾನಗಳ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ 

ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ $ಮೀ 1.05 ರಿಂದ 7,00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವ್ಯಾ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ" 


1309.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸೆ ಸಾಪ್ಟ್‌ 395 [eo ಹಾವೇರಿ "ಜಿಲ್ಲೆಯ `'ಹಿರೇಕೆರೂರ `'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ' 
ಬರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ- ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 15.40 ರಿಂದ 28. 00 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿ) ಹಾವೇರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂಸಭಾವಿ-ಹಿರೇ (ಕೆರೂರ್ಡ- 
ಮಾಸೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ (0.25, ಕಮೀ: 14. |. 
ರಿಂದ 1497, ಕಿ.ಮೀ, 19. 32 ಕಿ.ಮೀ: ರಿಂದ 2230 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು 
ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 76 ರಸ್ತೆ 
8ಮೀ 132.95 ರಿಂದ 4. 17 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃ ದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


3503.90 


